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DATOS GENERALES 


OLMO acen OA 528 KM? 72 
Población calculada al 31 Diciembre 1950 .. 909.000 Habitantes 
Extensión de Pavimentos realizados ...... 2.553 Km. aprox. 
Extensión de la red cloacal .............. 1.079 Km. 
Consumo de Energía Eléctrica anual ..... 408.566.957 Kwa. 
Consumo de Energía de Gas anual ....... 25.818.147 Mts.* 
Consumo de Aguas Corrientes anual ...... 41.879.046 Mts.? 


Pasajeros transportados durante el año 1950 421,623.918 


A A a E 1 


INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO 


DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES 


Estadística Correspondiente al Ejercicio 1950 


SUMARIO 


Estructura del Departamento 
Proemio 


Resumen General de Obras 


Dirección de Vialidad de Montevideo 


Dirección de Saneamiento de Montevideo 
Dirección de Talleres y Transportes 
Dirección de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas 


Proyectos — Modificación al régimen Jurídico 


de Contribución por mejoras 


e || 


.. 


.. 
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PROEMIO 


La presente memoria corresponde al Ejercicio 1950 en su plan regular de 
ejecuciones y al tercer período del Plan Sexenal iniciado por esta Intendencia 
en el año 1948. ¡ 


El monto total de obras realizadas, alcanzan a la suma de $ 10.945.168.16 que 
se descriminan en los siguientes conceptos: obras de vialidad, $ 6.074,929.63; 
obras de saneamiento, $ 3.643.813.36; Instalaciones mecánicas y eléctricas, $ 
397.411.85 y obras diversas en la Dirección de Talleres, $ 829.013,32, Ñ 

Como puede apreciarse en la relación circunstanciada de esta Memoria, se 
han llevado a término obras de la importancia. siguiente: Saneamiento de la, 
zona Central dé Carrasco, Saneamiento de la Cuenca del Arroyo Malvin-Zona 
Sur de la Unión, Saneamiento de Colón, Saneamiento de varias calles de la 
Ciudad. 11? Grupo, construcción de Pesqueros, etc.; Pavimentación de la Avenida 
Italia -zona Carrasco- de las cxtles Edison, Iglesias, Tangarupá, Guadalupe, Juan 
M. Pérez, Río de Janeiro, Bélgica, Galicia, J. J. Rousseau y otras, de los Chos, 
Benito Bergés, Eastman, Continuación O'Higgins, Carlos A. López y otros; Puen- 
tes sobre los Arroyos de las Piedras y Malvín y 22 tramo del puente sobre el 
Arroyo Miguelete, en la Av. Millán; Alumbrado Público en diversos lugares del 
Departamento, ete, 


Se desprende, pues de las referencias anteriores, que se ha acentuado el 
compás de las realizationes, no sólo por lo que en si expresan dichas obras, cuyas 
gráficas, fotografias y detalles se acompañan, sino también por el monto que 
ellas representan, sl se toma como referencia los dos Ejercicios anteriores. Así 
pues, en el Ejercicio 1948, se invirtieron $ 5.465.715.62; En el Ejercicio 1949, $ 
7.397.402.00 y en el correspondiente a '1950, $ 10.045.168.16, lo que arroja un au- 
mento de $ 5.479,452.54 corr respecto a 1948 y $ 3,.547.766.16, a 1949. 


Propósitos firmes en las realizaciones, ritmo acentuado de las mismas y 
obras de indiscutible bienestar para la población, reflejan realidades de la ges- 
tión de esta Administración, que cumple así, de esta manera ineqguivoca, con el 
compromiso de dar a sus administrados el máximo de comodidades en el dís- 
frute de los distintos servicios públicos y cuya promesa culminará, no lo duda- 
mos, dentro de tres ejercicios, con la terminación total del Plan Sexenal de 
obras públicas proyectado. 
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Dirección de Vialidad. de Montevideo 


Ing. Jorge Fitzpatrick 
Director 


Agr. Albino Ruibal 
Secretario 


SECCION CONSERVACION DE PAVIMENTOS 
Ing. Jefe de Sección Sr. José M. Gambini. 
Ing. Julio C. Barozzl - Ing. José V. Brun E 


SECCION ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUENTES Y CAMINOS 
Ing. Jefe de Sección Sr. José Bessouat . 
Ing. Mario Símeto - Ing. Luis Uboldi - Ing. Héctor P. Navatta 


SECCION CONSTRUCCIONES DE PUENTES Y CAMINOS 
Ing. Jefe de Sección, Sr. Osyaldo Dematteis 


Ing. Enrique Fraga Cancela 


SECCION PLANILLAS DE PAVIMENTOS 
Jefe de Sección, Agr. Juan B. Solari 


SECCION DEPOSITO 
Jefe Guarda-Almacén, Sr. Rodolío Caimi 
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CONSIDERACIONES GENERALES 


Se ha detallado en varios capítulos la labor cumplida durante el ejercicio. 


El Capítulo 1 comprende las obras de pavimentación, de construcción de've- 
redas, construcción de puentes, mejoramientos, etc., realizados mediante con- 
trato con empresas particulares, de acuerdo con los decretos de pavimentación 
en vigor o con resoluciones especiales dictadas y con cargo a recursos previstos 
por los mismos. 


Se han construído 275.919,12 M2. de pavimento de hormigón por un monto 
de $ 3.554.133.95; 68.836.710 M2. de mejoramiento con tosca por un importe de $ 
301.647.11; 27.540.91 M2, de pavimento de macadam por la cantidad de $ 273. 671.42 
y 34.710.50 M2. de aceras por la cantidad de $ 196,799.11. 


El monto total de las obras ejecutadas por contrato asciende a $ 4.509.008.27. 


Entre las obras de pavimentación realizadas durante el ejercicio 1950: se 
devutaca por su importancia la pavimentación del tramo de la Aváa. Italia entre 
Avda. Bolivia y el Arroyo Cárfasco. De acuerdo al proyecto la Avenida estará 
dotada de dos calzadas centrales para tráfico rápido, y de dos calzadas laterales 
para tráfico local y de pistas de ciclismo y de equitación. En el año 1950 se han 
construído totalmente y libradas al tráfico las dos calzadas centrales, y se hán 
construído 500 mts. lineales de calzadas laterales, en el término de nueve meses. 
El tramo pavimentado tiene una longitud total de 4 kilóm, 144 mts. y la super- 
ficie pavimentada de las calzadas centrales es de m2. 69.100, habiéndose eje- 
cutado un movimiento de tierra de m3. 81.000 de desmonte y m3. 152.000. 
de terraplén. La construcción 'de ese tramo de la Avda. Italia ha permitido unir 
“directamente el centro de la ciudad con el aeropuerto de'Carrasco. 


Entre otras obras ejecutadas durante este ejercicio, merece señalarse la cons- 
trucción del puente sobre el arroyo de Las Piedras en el lugar conocido con el 
nombre de Paso del Bajo Hondo; la ejecución de esta obra constituía una aspl- 
ración vecinal gxteriorizada- desde hace mucho tiempo, la de abrir una'téd vial 
a través de los Departamentos de Montevideo y Canelones, uniendo la localidad 
“Cuchilla Pereyra” con las zonas agrícolas y granjeras que rodean a las localida- 
des de Las Piedras y La Paz, El Puente construído es de hormigón armado, consta 
de dos tramos de nueve metros de luz y calzadas de' 6 metros de ancho, edtá 
fundado sobre pilares de hormigón armado y estribos de hormigón ciclópeo. Tam- 
bién se di5 término .a.la construcción dé la segunda mitad del puente sobre el 
arroyo Miguelete en la Avda. Millán, quedando terminada esta obra, que cons- 
tituía una necesidad para, la, red vial del Departamento, 


El Capitulo 1I agrupa los distintos trabajos realizados por Administración 
previstos en el Plan de Obras aprobado o dispuestos previamente por la Supe- 
rloridád. 


El monto total de las obras realizadas por la Administración asciende a 
$ 1.505,921.36. 


” . 
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Además de los trabajos de conservación general de pavimentos a cargo de la 
Intendencia y que se detallan en este Capítulo, se realizaron diversas obras por 
Administración entre las cuales cabe señalar las siguientes, dadas las caracterís- 
ticas de las mismas asi como su importancia: > 


12) Construcción de una carpeta bituminosa en la avenida 18 de Jullo entre 
las Plazas Independencia y Cagancha; 


2.9) Construcción de pavimento de macadam en la calle Río Negro entre las 
de. General Pacheco y Colombia; 


3.9) Tratamiento bituminoso con alquitrán de los Caminos: BuXareo, La 
Capilla, Methol, Salaberty y Gori; 


4, Construcción de caminos interiores en los Cementerios del Noxte y Buceo 
(Rincón de Basañez); y 


5.92) Tratamiento con alquitrán de las calles del Cerro que no fueron repa- 
vimentadas. 


El Capítulo 1UI muestra le actividad desarrollada en materia de proyectos 
de pavimentación, estudios realizados, formulación de cuentas por pavimentación 
y labor administrativa. 


Se han preparado diversos proyectos de pevinentación —cuya relación 
detallada va indicada en este Capitulo—-, con los que se mejora diversas zonas 
del Departamento. 


Be destaca entre las obras proyectadas un núcleo de te del Cerro, loca- 
dad: . cuya pavimentación había quedado paralizada. 


de ha proyectado la pavimentación de Rivera en el tramo que aún no tenía 
pavimento liso lo cual permitirá la instalación de Trollesbusses. 


También la Ayenida S. Rivas entre Rivera y Propios. 


Se proyectó ensanche de calzada en Avda, Bolivia entre Daymán y Rambla 
O'Higgin3 lleyándola a 11 metros, 


8e ha proyectado un puente en Avenida Peñarol y Arroyo Miguelete lo cual 
hará factible completar el firme de la Avenida citada. 


Constará de cuatro tramos de 4m.25 de luz cada uno. 


El monto total de las 'obras realizadas por contrato y por Administración 
asciende a sels millones setenta y cuatro mil novecientos veinte y nueve pesos 
con sesenta y tres centésimos ($ 6.074.929.63). 


RESUMEN GENERAL DE OBRAS EFECTUADAS DURANTE EL AÑO 1950 


Obras Ejecutadas por Contrato ...... AS vt... $ 4.509,008.27 
Obras Ejecutadas por Administración ........o...... ” 1.565.921,36 


$ 6.074.929.63 


Precios Obtenidos en las Licitaciones de Obras Realizadas Durante el Año 1950 


Fecha de 
Licitación 


14-1-50 
5-1-50 


4-2-50 


6-2-50 


18-3-50 


13-4-50 
24-4-50 

3-5-50 

8-5-50 
29-5-50 
21-6-50 
14-7-50 


14-8-50 
23-9-50 
30-11-50 
4-12-50 


'Eipo de 


A PROYECTO 


Horm. | Novara y otras 


Puente | Bajo Hondo (A? L. Piedras) 


Mac. Rambla Tomás Berreta 
Horm, | Chayos y otras 


Horm, | Rusia y otras 


Aceras | Proyecto N? 29 
Tosca | Zoológico Municipal 
Tosca | La Senda y otros 
Horm. | Burgueño y otras 
Tosca | Cno. Vecinal y otros 


Puente | A? Mipuelete (Ay. Peñarol) 


Horm. | Calle Rivera y otra 


Horm. | Real y otras 


Puente | Cda. Casavalle (C. Norte) 
Aceras | Ramblas Francias y otras 


Tosca | Cnos. Vecinal y otras 


* 


CONTRATISTA 


T. Colaroff 
Caviglia y Cosco 


Arteaga - Rodríguez 
Ney. y Barrandeguy 


Caviglla y Cosco 


Julio F, Castro 
Tomás Guarino 
Tomás Guarino 
Luis A. Cat 
Tomás Guarino 
Caviglia y Cosco 
Alvaro Nistal 


T. Colarotf 
T. Ganzer 
Mario Martínez 
Tomás Gruarino 


Precio del 


Firme 


” 


Precio del 
Cordón 


Precio de 
Cordoneta 


” 


ME 


Precio 


MONTO 


311.609.34 
31.955.80 


225.243.61 


286/059.58 


280.226.68 
41.216.40 
21.400.00 
44.015.65 

297.713.44 
99,122.10 
51.109.23 

320.010.96 


283.658.80 
12.693.71 
62.693.80 

115.599:54 
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TIRA DE HORMIGON CON MALLAS PARA 1m0S 
DOREIL H-V con comporss de cramto (600 ancro) DEREIL H-DX  peaci €5 LADERA (5750 ANCHO sm CORDOAGS ) 


$00 
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DARA CAPUNOS DE MACADAM 
DERFIL /-TV (67 00 dE antro) 


£H LADERA 


DARA CALLES DE MACADAM 


PERFIL ML conconnons-9€ GUAMITO (6””00 DE ANCHO) 
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En LADSGA 


PERFIL An com CORDONES Y GRANITO y CONCTAS ADOQUISADAS 
(3750 0 O. 


DARA CAMINOS DL TOS 


[5 so e 41c40) 


DLAFIL T-1 


DERFIL M-TI ton comones a CUNETAS ADOQRIMADA! á 
o pin DERFIL T-11 
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1.713.149 


HORMIGON HORMIGON ADOQUINADO |ASFALTO| MACADAM 
¡inicias ia 


[ ARMADO | SIN ARMAR 


existentes al —————— 
PAVIMENTOS + 31 de Diciembre de 1950 


Avenida Italia y Bolivia hacia calle Cooper. 
Calzadas centrales para tráfico rápido y laterales para tráfico local. 


Avenida Italia desde Cooper hacia Avenida Bolivia. - Calzadas centrales. 


ESO 


Pavimentación de la calle Barradas entre Rambla Presidente Berreta y Daymán. 


OBRAS EFECTUADAS POR CONTRATO 


METRAJES 


FIRME DE HORMIGON 


Contrato: “N,. DE HERRERA Y OTRAS” 
M, BERINDUAGUE x Ameghino y Yañez 


Pinzon. 
Firme MA. »....ooommoroomoros.. $ 9.29 
Cordón ml. ......ooooocooom... ” 4,14] 22503.00| 5194.00 186.25 |207576.85] 939.30 


Contrato: “EDISON Y OTROS” 


EDISON x Charcot e Instrucciones. 
IGLESIA 'x 8 paños al N.O. de Gowland. 
FCO. PLA x Acosta y Rosas. 

JOAQUIN ARTIGAS x S, Ana y Fico. Plá. 
SANTANDER x los 10 paños al N. de 


Andrés Bello, 
MARIANO URIARTE x Bolonia y Dublin. 
Firme M2. .....orocomoomoommo... $ 9,37 
Cordón ml. ......... enorsaroa. > 4,30] 22428.00| 5370.00 1904.37 | 233280.06/ 83672.03 


y Contrato: “TANGARUPA y OTRAS” 


CNO. AL PASO DE LA ARENA x Cont. 
5, Lucía y C. de la Vega. ? 
JOAQUIN POSE x Santa Lucía y Timote. 
'TTANGARUPA x borde de h. y Oficial N0 2, 


FLO O corona $ 9.85 
Cordón ml. Gt0. ............... ” 7.20 G 911.00 
Cordón ml. Horm, .......... .»+» ” 5,15/ 26217.00| H 5602.00 293646.95| 79129.70 


0 Contrato: “TANGARUPA Y OTRAS” - 
1 SIENA x Arrieta y Madreselva (amplia- 
7 


ción al contrato). 1804.00| H 493.00 468.83 | 20308.35| 19864.50 
ANCONA, x Juan Ma, Pérez y 6 paños al 
a N.O. (ampliación al contrato). 532.501 H 142,00 143.91| 5976.42] 8056.45 


Contrato: “GUADALUPE Y OTRAS” 


JACINTO VERA x Anzani y Thiebaud. 
DIAGONAL x Caminos Repetto y Mal- 


donado. 
Firme m2. ............. o $5 9.701 30637.00 . 
Cordón ml. Gto. ...... cae . ” 6.20 3793.00 826.00 
Cordón ml, Horm. ........ s0... ” 5,10 3302.00 $37535.70| 43793.43 
SORIA x José M, Silva y Edison (amp.).| 1370.00 H 320.00 H 318.31 | 15273.00/ 15304.47 


Contrato: “PLUTARCO Y OTRAS” 


GOETHE x Petrarca y D. Alighieri (amp.) 
Firme m2. .,,......o.o».o..»»»» $ 8.98 
Condón ml, ...........oooo... .. " £,10 921.08 206.81 


Contrato: “JUAN M. PEREZ Y OTRAS” 


COLOMBES x D, Costa y Caldas. 


JUAN ORTIZ x Santiago Nievas y 5 
paños al S.0.- 


10485.60) 10485.60 | 


e , 


OBRAS EFECTUADAS “POR CONTRATO 


r 


Sn - 


FIRME DE HORMIGON . 


J. M. CHARRY x Av. Italia y Duhalde. 
GUAYRA x Cnel. Alegre y 39.50 al N.O, 


Firme m2. ........ taa $ 10.15 
Cordón mi (50, «vd. ..t.o.mm.. ” 7,20 
Cordón ml. o » 5,20 


Contráto; “CURUPI Y OTROS” 


MADRESELVA x Parma y Av. de 30 mts. 
CURUPI X Av, Peñárol y 5 paños al 8.E. 


Fire M2, ...ooooorporcororoo».. $ 10.21 
Cordón mil. HorM. +............ ” 5.10 
Cordón ml, G40. ....o.0oomoooqo. ” 7.20 


Contrato: “CABILDO Y OTRAS”. 


DARWIN x Pesfalozat y Erlich. 

MARIANO SOLER x Pestalozzi y Erlich, 

INDUSTRIA x Serratosa, Oficial N? 1 y 
20 de Febrero. 

INDUSTRIA x Oficíal N? 2 y Apóstoles. 

JOSE CATALA x Dulcinea y Fco. Rodrigo. 

Av. 31 DE, MARZO (Cal 0.) x 25 paños 
al O, del Cno. Corrales. 

OFICIAL N* 5 x 5 paños al O, del cierre, 


Firme M2, ........... aa $ 10.34 
Cordón mi. Form. +........ e...” $.00 
Cordón ml. Go. .......oomomoo. ” 7,20 


Contrato: “RIO DE JANEIRO Y OTRAS” 


BELGICA x Grecia y Río de Janeiro. 

AUSTRIA x Portugal y Turquía. 

RIO DE JANEIRO x Carlos M, Ramirez 
e Inglaterra. 

RIO DE JANEIRO, x Francia y Norte 
América. ] 

HOLANDA x Portugal y Grecía. 

HOLANDA x Portugal y Chile, 

ECUADOR x Portugal y Grecia, 

Firme M2 ....oo.ooococcooo $ 9.0 

Cordón Ml. .................t.. ” 5,20 

Contrato: “SAN FRUCTUOSO Y OTRAS” 


GALICIA x Gaboto y Repúblita, 
rd x Oficial N? 3 y 12 paños al 


JOSE M. GUERRA Xx Echegoyen y Santos; 

e QUESADA'x Guaviyú y Termó- 
pilas. 

'TERMOPILAS x Kock y J. J. Quesada, 

J. J, QUESADA x Guaviyú y Labandeira. 

E RUSTOOSO x Abayubá y 21 paños 


DARWIN 'x Dr. Magested y 5 paños al 
N.E. 


VENANCIO BENAVIDEZ x Micenas y 5 
paños al N. 


A a 2 


A A 


CONTRATADOS 


Fírme Cordón 
m2, mi. 
' 
27667,00 
á 28.00 
6047.00 
4 
] 
18311.00 
3887.09 
830.00 
E 
4 
25728.00 
223,00 | 
13 
26717.00 
7205.00 


—P=- 


METRAJES 
EJECUTADOS 


Firme 
1y2. 


5997.56 


¿3316.77 


14733.13 


22917.48 


—_MONTO 


Cordón | Contrato | Ejecutado 


mi. 5 $ 


68.41 , 
1273.74| 312466.05| 67991.18 


0 , 
211315.01 | 38093.37 


3104.34 
92.28] 294973.12| 168871.47 


5985.42 | 322027.85 | 273796.32 
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OBRAS EFECTUADAS POR CONTRATO 


e NN Ni 


METRAJES 
CONTRATADOS — | EJECUTADOS MON EO 


_ | FIRME DE HORMIGON 


Firme Cordón Firme | cordón | Contrato | Ejecutado 

m2. ml. m2. mi. $ 5 

] R 

DANTE ALIGHIERI x Peñarol y Casa- 
valle. 

ESTIVAO x M; Martínez y J. Vera. 

CALZADA NE. DE LA PLAZA GARZON 
x' Marsella y Pando. 

Firme M2. ....o.ocooooomoo... 1... $ 10.94| 24906.00 


Cordón mil. (0. ......ooo.oo.... ” 7.40 2693.00 1937.72 
Cordén ml. HorM. ...........-. ” 5.12 3252.00 1377.40 | 309050.03 | 223059,14 


JOANICO. x Larrañaga y 31 de Marzo Ñ 

(ampliación). 848.001"G 182.00 849.47| H 183.94] 10163.92| 1065444 
SALUSTIO Y Torricelli y punto de ind. 

(ampliación). 373.00 / Hi 125,00 375,19 | H 122,43| 5005.62| 4843.09 


Contrato: “JUJUY Y OTRAS” 


JUJUY x Gral. Luna y San Fructuoso. 

YUCUTUJA x Cno. Santos y J. M, Silva. 

ARANGUA x Pastor y Marconi. 

JUAN MOLINA x Tellier y 7 paños al N.E. 

CARLOS TELLIER x Vaillant y Zubillaga. e 

SORATA x Granaderos y San Martín. 

G. CAMINO x Giralt y Ascasubí. : 

ROSALTA DE CASTRO x Av. Millán y 12 . 
paños al 5.0. : 

DIONISIO CORONEL x Ascasubí y Carlos 
Telef. : . 

Firme Mé. ....oocccomomcccnocos $ 10.80] 21109.00 1446.54 

Cordón Mi. GÉD. ....0ooooooo... ” 7,20 793.00 761.80 j 

Cordón mi. Form. ...... EROS ” 5.30 3989.00 2476.49 254828.501 174632.86 


Contrato: “CUFRE Y OTRAS” 


WEONES x Ramón y Cajal y 4 paños 

CUFRE x Goes y Miguelete. 

J. J, ROUSSEAU x €. Grande y Camino ; 
Maldonado. 

DEL A x Cochabamba y 14 paños 
al S,0. 

ITAZURUBI x Cochabamba y Acuña, 

SANTO TOME x Areguati y Vidal, 

VICTOR MANUEL x Millán y Venecia. 

OFICIAL N* 1 x Oficial 1 y Oficial 17. 

CALLE DE 17 Mts. x Oficial 1 y Camino 
Maldonado. 

MARIA S. D EMUNAR x DeNTera y dos 
medios paños hacia el S.E. 

MARCO SASTRE x T.-Aparicio y 15 paños 
hacia .el E 

OFICIAL N9 3 x Oficial 1 y Minuanes. 

A. TROITIÑO x Oficial 3 y 1 paño al $8. 

Firme M2. ....oorooococooso»o..» $ 10.56] 24585.00 17811.88 

Cordón ml. GO. ............... ” 7.90 416.00 307.64 

Cordón mil. Horm. - ” 540 5605.00 3905.28 | 293172.90 /211855.35 


x 


OBRAS EPECTUADAS POR 'CONTRATO 


FIRME DE HORMIGON 


Contrato: “AV, ITALIA x COOPER 
Y BOLIVIA”. ler. Tramo. 


FiMO M2. ......ooooomommomoo.. $ 10.50 

Cordón ml. GO. .......o.oooo... 

Av, ITALIA x Cooper y Bolivia. Cal. la- 
teral S. (ampliación). 


Contrato: “AV, ITALTA x GRAL. NARIÑO 
Y COOPER”. 2do, Tramo. 


Av. ITALIA x Gral Nariño y Dedo 
Firme m2. $ $8.85 
Cordón ml. GB. ......ooo....... ¿»9,17 
Av. ITALIA x General Nariño y Cooper 
(ampliación) Calzada lateral Norte. 


Contrato: “AV. TFPALIA x GRAL, NARIÑO 
Y A, CARRASCO”. 3er. Tramo. 


Ay, ITALIA x Gral, Nariño y Arroyo Ca- 


ono. hrrorpa ar ro 


Traseo. 
Firme M2. .....oooooo.... soosos. $ 9,94 
Cordón ml. GO. ......o.oooo.moo.. ” 7.95 


Contrato: “M. LAVALLEJA Y OTRAS” 


PERU x Gibraltar y Cuba. 

PERU x Río de Janeiro y Grecía, 

PERU x Cuba y Río de Janeiro. 

JAPON x Grecia y Egipto. 

TURQUIA x Estados Unidos y Japón. 

EGIPTO x Carlos M. Ramírez y Japón. 

BERNA x Grecia y Turquía, 

TURQUIA x Carlos M. Ramírez y Evr 
$1 


E A 0.13 
TIME DE. orina ” 10.83 
Cordón ml. Horm. ............. ” 5,60 


Contrato: “GUANA Y OTRAS” 
1 


L. LAMAS x Peretra de la Luz y M. Bruto. 
J. CESAR x P. Ellauri, L. Lamas y 26 
de Marzo, 
G. BECQUER x Olivera y Santos. 
SANGUINETTI x Azara y 3 paños al S.E. 
TEBAS x Gral. Hornos y 7 paños al 8.0, 
GUANA x B. del Pino y 8 paños al S.0. 
CAMPAMENTO x Tte, Rinaldi'y Petirossi. 
OVIEDO x Veracierto y Mangoripé. 


Firme M2. ...0ooooooooconcroro.. $ 9.80 
Cordón ml. GO, ....oooooooom.. ” 7.30 
Cordón mi, Horm. .......... ...” 5.20 
Contrato: “PLAZA T. GOMENSORO 
Y OTRAS” ! 


OFICIAL N? 1 x Carrasco y 51 paños al 
NE. ; 
OTELO x Caramurú y Germinal, 


y 


a  _ __ ________ a o —______ oz uu .€Qr ;_ QQ óoÓo$_—— 


METRAJES 


CONTRATADOS | EJECUTADOS MONTO 
Firme Coráón Firme |: Cordón Contralo | Ejecutado 
m2, mi, m2. mi. 3 $ 
23590.00| 7430.00| 23451.17| 6335.17|319039.00] 292685.41 
3207.00 509.35] 3303.02 |  509.35| 36874.86| 44097.29 
21850.00 2190811 
7090.00 5647.31 | 370837.25| 345335.07 
3207.00]  50935| 3377.05| 1036.60| 40617.08| 42026.60 
23720.00 23900.51 
7120.00 5856.50 | 302983.30| 234130.20 
26919.00| 7060.00; 15461.23|  4145.09/368322.24| 210032.38 
1 
21327.00 Warm 
1138.00 1119.33 
4128.00 - 1830/75| 238777.80| 171531.47 


O ¡10 E 5 EE RmRQQQQQE 


A AP bra 


k 


s TOMAS GOMENSORO 


OBRAS EFECTUADAS POR CONTRATO 


METRAJES 
CONTRATADOS | EJECUTADOS 


MONTO 


- FIRME DE HORMIGON 


RAFAEL x Copérnico y Peñarol, 
COPERNICO x Nápoles y 8 paños al N.E. 


CALLES QUE RODEAN LA PLAZA 
h 


TURUBI x,C. de la Vega y J. Laguna. 
HUSARES x Fco. Gómez y D. Enciso. 
AVELINO MIRANDA x Av. Italía y £ pa- 
ños dl SE. 
M. ALONSO x 4 de Julo y 3 paños al N.O. 
Firme M2... Zu. co .... ds $ 9.70 
Cordón ml. GO. ......omoo..... ” 7.20 
Cordón mi. HOorM, .....o..o..... ” 5.20 
CHUBUT x Gral. Flores y cierre (amp.). 
BASILEA x Guarambaré y Bolivia (amp.) 
TALCAHUANO x Alicante y Larrañaga 
(ampliación). 
ACHIRAS esq. Barreiro (ampliación). 
MARIA S, DE MUNAR x B. Largo y Av. 
31 de Marzo (amp. P. Gomensoro). 


Contrato: “ACROPOLIS Y OTRAS” 


19583.00 


710.93 

3241.99 | 211699.50| 214769.80 
100.55| 39s2.90] 4643.09 
296.54| 12260.23| 12631.77 


341.00 91.00 
1104.51 297.40 


198.00| 8197.99/ 8197.90 
25.28 802.99 841.82 


739.00] 198.00 
64,30 24.20 


261.00 68.50 65.56] 3024.90) 3200.89 


ACROPOLIS x Clla. Grande y Novara. 
LACIO x Clla. Grande y Av. Peñarol, 
a AA RP O, 
Cordón ml. ....oooooooomommm... » 5,20 


Contrato: “SANTA ANA Y OTRAS” 


_ ABACU Xx J. Ortiz y D. Oribe. 
" GUÉNOAS x J. Rosas y Av. Gral, Flores. 


29966.00| 6449.00| 13052.67| 2683.78 | 306225.40 | 134623.26 


Firme m2. ........... ra $ 9.07| 22952.00 4854.98 
Cordón ml. Horm. ............. ”» 5,20 8595.00 
Cordón mil, GO. ........-...... ” 8.02 4103.00 '116.94| 249587,10| 49748.832 


JOANICO x Cabal y Larrañaga (amp.). 
TRAPANI x Peñarol y Casavalle (amp). 


Contrato: “NOVARA Y OTRAS” 


LISBOA x C. Grande y 14 paños al N.E. 

PONTEVEDRA x Lisboa y 56 paños al 
N.F. 

ALBANIA x Novara y Lutecia. 

NOVARA x Alsacia y Albania. 

ALSACIA x Dr. Nery y 13 paños al N, 

ALBANIA x Dr. Nery y 11 paños al E. 

PONTEVEDRA x Dr. Nery y 9 pafñios al 
SO, 

Firme M2. .....ooomo.oooo.... .. $ 9.02 

Cordón Ml. ....ommooomomomo....” 5.20 


300.00 131.00 820.31 190.701 8707.62| 8969.62 
2015.00 538,004 2023.01 539,32/ 21073.05| 21153.19 


30477.00|  '7059.00| 15013.02| 3685.87 | 311609.34| 154271.98 


MN 


OBRAS EFECTUADAS POR CONTRATO 


METRAJES 


CONTRATADOS | EJECUTADOS MONTO 


FIRME DE HORMIGON AAA 
Contrato | Ejecutado 


Contrato; “RUSIA Y OTRAS” 


Dr, CASTELLINO x Continuación Chile 
y Continuación Turquía. 

Firme M2. .......o oo. rornor.o.. $ 3.50 

Cordón Ml. .....oonmoocononcro.. ” 5.90 


Contrato: “BURGUEÑO Y OFRAS” 


CARRERAS NACIONALES x Belinzon y 
Gral, Flores, 

Firme M2. ..........oooo....-.. $ 9.53 

Cordón Ml. .........oooro...... ” 4,52 


2791.18 260226.68|  30956.26 


-297713,44) '73938.40 


_ ——— 


275919.12 


H 94745.10 G' 28408.33 


El 40967.18| 


559951.39 6.500585.17,3.554133.95 


“ae 


A IS 


Rambla Presidente Tomás Berreta. - Caballete del pedregullo para el firme de macadam. 


173 


A 


DIA 


Intersección del Camino Higueritas con el Camino Simón Martínez. - Rampas de acceso. 


De: 


Intersección del Camino Higueritas con el Camino Simón Martínez. - Rampas de acceso. 


OBRAS EFECTUADAS POR CONTRATO 


METRAJES 


CONTRATADOS” EJECUTADOS MONTO 


MEJORAMIENTO EN TOSCA ——— AAA 
: Firme Cordón Firme Cordón | Contrato | Ejecutado 
m2. ml. m2. ml. 3 $ 


Contrato: “B. BERGES Y OTROS” 


ABREVADERO x Cno, de las Instruceio- 
nes y 0 X. 330 m. 
BENITO BERGES x Cno. de las Instruc- 
ciones y 1 K, 000 y el borde S.E. 13233.00 A 2478.20 54652.29| 10226.71 


Contrato: “CNOS. EASTMAN Y OTROS” 


Cno. de 20 mts. x Cno. Sanguinetti y Cno, 
22 Sanguinetti. 

Cno. de 30 mts, x Cno. 2? Sanguinetti y 
el cierre, 

Cno. EASTMAN x Calle N? 5 y perfil a 
1.000 mis. * 


Av. DE LOS BLANDENGUES x Cuchilla e ! 
Pereyra y perfil a 1.575 mts, 34005.00 21231.10 128538.90] 30271.55 
F 1d 


Contrato: “CNOS. CONT, 
O'HIGGINS Y OTROS” 


Cno. DE LOS ALVAREZ» x Cno. a Pajas 
Blancas y clerre. 
Cno. Cont. 0” HIGGINS x Cno. Sangui- . 
nettí y Cno. de 17 mts. * 22521.00 17102.40 |. £5579.80| 65293,87 


Contrato: “C, A, LOPEZ Y OTRAS” 


Cno. HIGUERITAS x L, 
E. PEREZ Xx S. Martínez. 


Cno. VECINAL x Conf. O'Higgins y 930 
mts. al N.E, 


CARLOS A. LOPEZ x Garzón y Vecinal.| 19930.00 19802.90 92076.60| 91489.40 


Contrato: “PLAYAS DE ESTACIONA- 
MIENTO” en ja Rambla Pte. Roosevelt, | 3400.00 240.00| 8224.10 273.63] 56726.00| 54365.58 


Y A ll 


98089.00| G 240.00 | 63836.70 273.63 | 417573.69| 301647,11 


e tio 


OBRAS EFEÉTUADAS POR CONTRATO 


METRAJES 


» CONTRATADOS | EJECUTADOS: 
MACADAM ; 


Contrato: “OFICIAL N* 4 X OTRAS” 
Ñ 


OFICIAL N* 4 x Oficial N? 5 y Camino 
Maldonado. 

OFICIAL N9 5 x Oficial N* 4 y Oficial 
N? 10. 

OFICIAL N* 10 x Oficial N? 5 y Camino 
Maldonado. 

OFICAL N9 2 x Oficíal N9 2 y Oficial No%, 

OFICIAL N9 5 x Tokinson y Méndez. 

OFTCIAL N? Y x Martínez y Oficial N0 2. 

OFICIAL N? 10 x S. Martínez y punto 


indicado. 
Firme M2, ....ooomcooorommos»oo.» $ 7.631 16441.00 
Cordón M. GH, .........oo.... ” 6.99 
RAMBLA SUD AMERICA x 8, Fructuoso 

y Rambla Edison (ampliación).  : 2099.00 


Contrato: “RAMBLA TOMAS BERRETA 
x BORDE PAVIMENTADO 
Y PUNTO INDICADO” 


PIEMO MW. moria ains $ 9.25| 17851.00 
Cordón nl. ..... PT ” 7.62 


o 


36391,00 


A ____  Q_>_Q_QA_>_—oeu o QEr QÓÓ A 


OBRAS EFECTUADAS POR CONTRATO 


METRAJES 
CONTRATADOS | EJECUTADOS 


ACERAS 


PROYECTO N? 25 DE ACERAS 


Aceras M3. ......... O $ 5.90 4219.10 
Cordoneta Ml. .........o.oooo.ooo.. 0.75 
Balasto ......oooommorsss?ors»» 2 1.75 
Murete ......oooommommmom».»..«.... ” 65,00 
Cordón Ml. ..coomromommnsrromo»- » 7,20 


Aceras m2, ..... AD $ 6.00 ] 
Cordoneta 000000000... a % 0:80 5312.00 $107.16 
Balasto ......o.omo.o... pira 1.70 2.50 250 
COrdÓN ......orooommmoroom»ooo».s ” 7,20 : 
MUTOÍL concccorommacroncannn no ro ” 65.00 

ACERAS “PALACIO LEGISLATIVO” 
ÁCeras Má. ...ooomocomcommmmaos» $ 5.60] 5750.00 
Cordoneta ............. as ”» 0.75 
BAlastOo .....oomomooosorncnoosos ” 1.70 

PROYECTO N* 27 DETACERAS 

AÁCeras M2, ¿.. ron ooooomoo coso $ 6.18 
Cordoneta ,..roooooomomm.... ” 0.60 ] 3899.80 
BAJAStO ici rs ” 1.80 . 4937.36 
COLÓN ..oooomcoomommoomooror. ” 7.50 3.10 
MUTOÍO: cornisa ras ” 60.00 


AÁCeras M2. ..ooooommmmosmo. rm... $ 5.88 , 
Cordoneta .....o..ocomooommmo..»» ” 0.49 3838.09 
BAlasto + .sm.scanissisarczas ana 1 D0 , 5383.45 


Contrato: “ACERAS EN LOS CANTEROS 
DE LA AV. GRAL. FLORES” 


MONTO 


38938.74] 1105.62 


55558.59/ 34451.03 


33931.25| 34701.81 


42591.45/ 36923.77 


51184.97| 42638.73 


prota == e A $ 0 6283.00 
COM iaa ¡e E 
Cordoneta ...... a o 3481.00 Ñ 1557.08 
Cordón de GRO. ....oooomomom... ” g,00 / 2063.19/ 48572.31 
Armpliación cordón Gto. ....... 23 288,00| 46690.15 
TOTALES  271055.31 196511.11 
ir YE 


e 


Puente sobre el Arroyo Miguelete, en la Avenida Millán. 
Detalle del encofrado de las vigas longitudinales. 


Puente sobre el Arroyo Miquelete, en la Avenida Millán. 


Detalle de la armadura de la loza. 


Puente Millán sobre el Arroyo Miguelete. 


Puente Millán. - Vista lateral. 


Puente Bajo Hondo. 


Puente Bajo Hondo. 


Repavimentación con concreto asfáltico de las calzadas de acceso al Palacio Legislativo. 


OBRAS EFECTUADAS POR CONTRATO 


OBRAS DE ARTE AI 
| contrato | Ejecutado 


| 
PUENTE sobre el Arroyo Miguelete; en la 102085.71| 56759.94 
Avda. Millán. 

Empresa; Arteaga y Rodríguez. 


PUENTE (Arroyo Malvín), ñ 28812.77 

Empresa: Arteaga y Rodríguez. 

PUENTE (Bajo Hondo). 
, Empresa; Cavigila y Cosco. 31955.801 26303.97 
DERROCAMIENTO (Playa del Cerro). 

IEMpreba: Ambrosol y Ludzcanoff, - A E: 25600.00| 25600.00 
AMPLIACION" 5 15875.00| 15875.00 
; MEA tarta 
] Totales | 235342.29 | 182756.68 
il j i 

Contratados: doscientos treínta y cinco mil trescientos 
cuarenta »y dos con 29|100. 
Í Ejecutados: elento ochenta y dos mil setecientos cincueñ= 
E perrera la y seis con -68]1:100.: 
t£ 3 : A sr de Ai A ads a dido e ¿ he ? 
ERA Las rl ad A E] 1 For: 
1 
: j 1 
$ y Ú 
1 a o > Pi? 
Í A E ANS zi ni »L do_t 1” 4 d 
Lo ES el pa 4 
ñ 
3 
tiro ¿DO coo 


Obras Ejecutadas por Contrato 


3 


RESUMEN 


Pavimento de hormigón . $ 2.564.133.989 
Mejoramiento con tosca ......... e esorroaccrar. 301.647.11 
Pavimento de macadam . rnsacona ro”. ... e... soso. »  273,671,42 
Cogistrucción de ACOTA ...ocooonarocranenonoo rnonrnrnanacconoracacnno +  196.799,11 
Puente en la Avda, MINÁN ......oooooomccsononinccccoraras. $ 56.759,94 

Puente sobre el Arroyo MalvíD ..oorooooomocomoom»m.oo”ro r. ” 28,812.17 

Puente en el Paso de Bajo' Hondo .»...orooomororoomormm. ” 26,308.97, 111.881.68 


Derrocamiento en la Palya del CerrO ...o.omorasorororors A 70.875,00 
4.509.008.27 


e (40) 


Camino Seré. - Tratamiento superficial con alquitrán. 


Camino Buxareo. - Tratamiento superficial con alquitrán. 


Cementerio del Norte. - Construcción de caminos interiores. 


Camino Continuación Azarola. - Pavimento económico. 


; * OBRAS EJECUTADAS -ROR' ADMINISTRACIÓN 
qu eri ar PAVIMENTO. DE ASFALTO (MODIFICACIONES) 


1435.15 
3160.30 


_12331.47 
734.66 


Ap IA A ue 
$ 17711.58 


A e COSTOS 

da á NA ÓN dado a E 
_ Avda. Millán y El Puente ........ 681.19 84.20 719,16 
“Paysandú x Vázquez y Médanos ..% 1030.89 146,65 1982.76 

Rect. Colonia x D, Terra y $ de Oc- 

MUDTO ro ronacno ra raros a 4254.86 7505.36 |. 
5, de Obril (Pte. A, Malin) ....... 265.68 235.93 
pa - eÑA e las A PS SAA 
TOTALES ...... M2 1243,18 [$ 623322 | $ 83515 |%£ 10643.21 

yy > 


103.56 | $ 54.47 


> 


" CONSTRUOCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON (MODIFICACIONES) 


pon 
¿% 


4 z ¿ ¿CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ECONOMICO 4 Ñ 
Leandro Gómez x Cabal y M. Moreno M2. 511.00 766.239 114.40 1010.35 1891.14 
Ada, Paralela a CHa. Grande x Gral. * 

Flores y Petirossi ............ ” 1180 1951,72. | , 892,20 3860.95] 6705.87 
Valdenegro y Avda. Costanera .... ” :1865.00 241.58 101.26 - 1367.78 * * 2210.56 
Oticlar 1.2 y ¿Oficial 3.2 o... .moocmoo. Pi ds 95.00 128,83 | 44.00. ] 7758 | . 550.28 
Rafael Barradas x Awda. Italia y Yo ER. 

3 Daymán "...ooooomomocorco».. se 2013.00 644.65 317.40 | 2475.36 | >». 343743 * 

TOTALES ...... M2. 3934,00 |$ 2733.17 | $ 1470.20 $ 14795.38 
me nd y we Y 


2 > 
É 


CONSTRUCCION PAVIMENTO MACADAÁM 


y 


292.51 


Barrio Obrero N.* 8 del Cerro .... M2. 165.00 


"Rambla e IDIQUY ..ooooomomsmornos: 750.00 543.50 * 126.50 
Cro, Edison. entre Garzón y Fulton ” 1170.00 1739.12 4638.80 
Calles del Cerro ...ooommooommonrr 22604.00 25618.51 2040.60 
«Río Negro entre Colombia y Gene- 
"ral Pacheco c..moonooc.. ar iaee ” 2186.00 | 6809.79 5026.40 | 


4 35054:09 


344.25 
” 9499.59 
¿423933.31 


24078,20 | * 


$ 7733.50... S2511:8é 


1166.49 


1550.20 
1614.31 
” 4753.11 
$1612.49 

ps 


35914.39 
e 


* 95349:4$ 


Clla. Grande y Tte. Rinaldi (E) .... 
Entubamiento cunetas .»........... 
Clia. Grande y Tte. Rinaldi (0) .... ” 
Entubamíento CuNetas ....o.o....o. ” 
“Yarlas ubicaciones (pequeña tra- 

bajos de albañilería) .. 


AER 


TRANSÉORTE 


A O ls o 


mn 


1888.43 | 
4338 


” 2628.94 
"1070.08 


604,28 


$ 4306.25 


bid PBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION E: él 


PUBNTES, ALCANTARILLAS Y DIVERSAS OBRAS DE ALBASMLERIA 


UBICACIONES 


TRANSPORTE 


Platos. Cardeiró y Sargento Patricios 
Amplación de Alcantarifla ........ 
Guacipla y Tolubá 

Construcción de Alcantarilla de em- 


PUDO: ira aais sitos 
Cno. Lomas de Zamora al lado del 
N.* 50 


Ampliación de una alcantarilla .... 
Varias Ubicaciones Conservación de 
Alcantarillas —..o.oomuommoo.»o. 
Cno. Sanguinetti y Servidumbre, a 
2 i mts. de Playa Colorada 
Reconstrucelón de una Alcantarilla 
Esparta frente 'ar N.* 8839 ........ 
Prolongación de una alcantarilla... 
Sargento Patricio y Pintos Cardeito 
Rovestimiento de cunetas y limpieza 
as desagiles 
Carlóg M. de Pena y Faraminan (su- 


presión de una alcantarilla) ... 


Sarandi, 18 de Julio y 8 de Octubre 
(Reconstruoción veredas por cortes, 
,2n periforaciones para estudios 
del Subtérráneo) ....ooommoo»so.» 
Plagg Ramirez 4 
(Arréglo de ACCES0) ....momoooo..o 
Divina Comedia y Lieja 
(Prolongación de 2 alcantarillas .. 
Laterales de 4Ayda, Italia frente al 
Hospital ds “Clínicas 
Modificación de' acordonago y am- 
_Pltación pay]mento de macadam 


alquitranado O 


A . TRANSPORTE 


Unidades 


7 SABL.82 


COSTOS 


Y 
$ 93504] $ 262.12 $ R109.091 $ .4306,25 


135,35 


428.58 


117.91 


226,52 


19.45 


169.15 


39.16 


88.31 


| 


247.38 l 


53,84 972.74 1466,70 
5d 
35.00 618.20 838.55 
9.54 | 224.38 272.73 
170.94 1923,42 2600.72 
t 
83,17 1008.02 1518.37 
10.59 397,99/ 526.49 
183.31 | 1987.88 2397.71 
16,14 166,24 201.88 
i 
41.56 335.21 | 546.92 
22,00 420.92 182.08 
29.14 3276.96 494.41 
! E 
82.03 1377.88 1707.27 
990.98 | $ 1201838 1 $ 17350,03 
0 


4 ñ 


t : OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN 


PUENTES. ALCANTARILLAS Y DIVERSAS OBRAS DE ALBANILERIA 


> 


3482:1.82 ¡$ 99998 |$ 12918.23 


o 


e 


UBICACIONES 


TRANSPORTE 
Juan B. Blanco y Buxareo 
Acordonado frente a] predio del 
Banco de la República ........ 
Ada, San Martín entre Antillas y 
Ofictal 1.> 
Construcción de una alcantarllla y 
reconstrucción de otra frente al 
refugio pará peatones ........ 
Clla. Grande y Domingo Arena 
Coustrucción de una alcantarilla y 
reconstrucción -de otra ........ 
Cno. Sanguinetti y Playa Colorada 
Recimentación de muro 
Rambla frente a Cantera Rodó 
Construcción de una álcantarilla ,. 
Palacio Municipal entrada calle So- 
riano 
Modificación de nivelés en entrada 
a talleres de la Dirección Elec- 
tricidad y Mec. .... 
Laterales de Cuchilla Grande entre 
Helvecia y Petírossi. 
Construcción de 4 alcantarillas y 


rra ro.oo.»o. 


mlanchada en alcantarilla exis- 

Lento .ioorveroscrccareo osos. 

Río de Janeiro y Charcas 

Traslado kboca-tormenta por mod. 
pay.) 

Avda. Italía y Bolivia 

Retiro alambrado y rebaje de cor- 
dón para amp. calzada ........ 

* Entrada Parque Lecog 

Construcción.2 alcantarillas ....... 


TOTALES 


»” 


” 


Ho 


o e 


Material 


2 


a 247.15 21.88 
—— 167.88 54.64 
a 141.12 30.12 
' 
EE 216.94 33.33 
== 225,82 84.04 
1] 
1 4 ' 

3 136.53 40.15 
mm 328,32 76.60 
A 31.59 a2.79 
—— 7381 * 46.02 
== 130.34 34.19 


a ' 


564.88 


360.80 
2348.15 


1044.11 


$06.77 


852,84 


196.90 


1 
843,82 


¿465.92 


534.9$ 


777.40 


532,04 


598.32 


1353.97 


493.44 


1257.78 


241,28 


"397.65 


630.48 


5085.81 "| $ 1439.74 $ 17651.78 | $ 24157.33 


E E 1 


— 45 o 


4 OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION .. 


RECONSTRUCONON DE-“PAVIMENTO ASPALTICO: 


Ao . Mq otr ra , á “ . *“. 


te Se a pp ed y : COSTOS 


Y, Ú ACION asar e Ec E Je d o 

| e E e Ñ E dida 
... qe . E e. 

WN do ios , : ! 

Varlas sl : 


Conservación <ontrapiso : hormigón E A e 

y PAT, ASÍ, ricoococanorrarao roo o» M2, 3532.83 18T14052 5293.76 49477. 48 63436.06 
Alea ; : dre 

Relleno juntal” y a sooctaaraso Mo]  29610.00 ' "1164.95 - 1289.81 - 2040.64 -3485.40 

VAriaS socio eo rad! es . M2, . ! B 

Capa con emulsión en dri0 r.. so... 32240.44 20277.16 4013.30 : 80947.24 | 5237.70 

Narlas ; 3 . 

Tratamiento superficial ........... 18159.50 10502.02 1893.48 4372.33 26797:83 

Varías 3 

Conservación carpeta asf. ....... a 19276.58 27152,83 1429937 118209.55 159861.75 

TOTALES $ 72801.78 ¡$ 2578972 1$ 215047.24]$ 313633,74 


Tomás Claramount entre L. Forte- 
¿“za y Larravide 


2493.45 


4902.15 


Recargo carpeta con terola ..... ... M2 2412.86 2278.82 
Varias, Recoloc. cordón granito 80- 
"TO ATOmA ...oomoro.o”. aaa  M 34.20 16.38 450.88 + :512.12 
Varias, Coloe, cordón granito a a 63.25 818.41 501.67 336.64 
Varias, Recolos. cordón granito.ce- a 
13 MEDLAdO ...oommmomo.o.»» sisesa Y 132.96 142,11 1120.59 ,. 1394.66 
Varias, Reconst. y reparación .cor- ] pat ] 
” ¡dones de hofinigón narra 351.80 3821.76 ,4654,20 
Varias. Relleno Juntas y Grietas . M. 1666.90 10380.79 19886.42 34065.56 
Varids; Arreglos superficiales ':»... M2. 147.33 3070,61 8256.78 |+ -.12653,87 
2772.91 16370.15 35816.62 63006,19 


ne PBache0s ....rooo«o»onion. e 


¿ás Ñ ; 3206811 |$ 12873.75 117075.89 


im Es “ola rosa Ñ Ñ 
GOGO + Tip RECONSTRUCCION DE PAVIMPNTO DE ADOQUIN. 72 2 


met. a - . E : 
o at,> . 0 + ES 


pirgeejón de Usipas y Lib jezas +. M2, 


620.00 | 2779.62 2960.89 

Cuareim. Lazareto de animales .... 371.00 1310.57 1354.98 

Millán y Puente de las Duranas 22.00 . 130.24 254.97 
50581.30 


rias Conserr, ado. ae " 12710,00 53117.53 


m 


197928.00 lg 1796.44 lg 1160.20 [$ 5e801.73 |g  57688.27 


Trabajos de conservación del pavimento de hormigón armado en la Avenida 31 de Marzo. 


A 


A 


j 


Trabajos de conservación del asfalto laminado de la Avenida Agraciada 
entre el Palacio Legislativo y la Avenida 18 de Julio. 


o a 


Avenida 18 de Julio, desde la calle Sierra hacia el Centro. 
Vía tranviaria cubierta con carpeta de material bituminoso. 


Avenida 18 de Julio, desde la calle Sierra hacia Br. Artigas. 
Vía tranviaria cubierta con material bituminoso. 


A 


OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION 


RECONSTRUCCION -PE- PAVIMENTO DÉ-ADOQUIN 


oe 


CosTOSs 
UBICACIONES 


TRANSPORTE M2. 13723.00 [$  1726,44 ¡$ 1160.20 [$ 54801.73 
Varlas. Conservación Pay. adoquín ” 3425.34 -21078,23 


$  5%688.97 
2580.59 


” A 
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE MACADAM | “o 
Cno. Golffarint acceso a al Rambla 
Carp. con podregullo .......... M2 | , 450.00 92.22 3,80, 243,82 344.84 
Lomas de Zamora y S. Martínez .. ” : e * 
Trat. Primario y carp. con pedre- [E y ñ 
Eullo ' E 8360.00 18580.00 | 1040.80 9636.03 29256.88 
Cementerio Buceo y Rincón ,..... ” 
Bazañoz. (Carp. con pedregullo) . ” 2784.80 $161.50 1912.80 14158,28 20232.58 
Cementerio del Norte. (Cons. calles) ” 110,00 487.45 370.00 4573.84 5430.79 
Varias. Recons. mao. bitumiínoso ,. ” 108,61 204.77 107,93 393.87 731.57 
Parque Batlle (Cons. de sus calles) ” 1430.00 122.29 99.90 515.71 737.90 
Rambla de Parque Hotel (Este) .. ” 5450.00" 132,65 276.80 2524.09 3534.54 
Cno. Methol .......oooooooroson»o. sw 7500.00 1247.87 333,80 5567.96 7154.13 
Adyacente a la Rambla P. Rodó .. ” 1:70.00 680.11 67.16 140,47 
Calleg del CertitO »....omomoomacsa. ” 750.00 265.66 | 963.71 1474.37 
Calles de MalvfM ...ooomorocraro.. ” 1040.00 |” 1002.13 E 832.73 2040.75 
Callea del Prado ....o..ooomirsom.. ” 2340.00 423.03 332,97 825.50 
Cno. Batlle y Ordóñez (Tomás Be- 
rretts) ..... Pad hi 3715.00 1697.38 | * 468,80 4606.36 6702.54 
CO. CBITABCO inorporosvonconanoos ” 1010.00 185.31 29.40 253.83 418.54 
Cno. Mendoza ..ommmocmmorconacoon 280,00 105.6 44.00 146.74 296.27 
Calles del Parque Rodó .......... "o 80.00 54,16 4.40 105.82 | 164.38 
Avda, Sayago. .ooooorommsssosssoro ” 60.00 f . 28.07. 4,40 8.14 40.61 
Ayda. ATOCONA ...ocnoooncmo» A 980.00 562.47 | " “D¿4o 111,37 1368.24 
Callos de CON ..omococcccnocoss e 360.00 180.18 113.80 964.97 1253.96 
Cno, TonkingoD ++.oomoormaroncsr. * 1350.00 719.15 33.20 329.34 1181.69 
Cno. Luís El Pérez ...soomonosmoms. ” 580,00 503.63 1480" 454.14 "1032.57 
Calle Bulkárla ....ooomoommommsommo ” 280.00 135.53 40.20 289.58 465,41 
Parque Hotel (calles interiores) .. ” 180.00 10.86 | “" — "16.04 86.66 
Rambla del Parque Hotel (0) ..... ds +. 1540.00 649.06 167.50 * 979.13 1796.28 
Sam Martín entre Chimborazo e Ins- y OS 
AXUCCIONOS —rorosnrormaroracono 1143,00 s0n85 '| * 225.00 2106.31 3135.16 
Varias (Cons. macadam) ....ooo.. ” 2393.00 873.50 > 201.40 989.48 1964.38 
Puente Conciliación (Cons, maca- ; 
DAM) iii riaris sde 410.00 450.38 54,60 * 59211 1097.09. 
TRANSPORTE 4684441 [$ 34039.22 Y" 8203.33 [E  52358,59” $” 92801.14 


ME 


DBRAS EJECUTADAS PÓR -ADMINISTRACIÓN 


RECONSTRUCCIÓN DETPANÍMENTOS DE MACADAM 


TOSTOS 


UBICACIONES ] j IS A 
por | Unidas | ama Vrameportá ¡Jornal TOTAL 
"TRANSPORTE M2. 4634441 |$ 34239.22 [8 “-6203:38 y 552358.59 ¡$ 92301.14 
Avdas. Paralelas a O. Grandó entre 2 Ep Eo . 1538 ¡E y 
A. Peñarol y G. Flores ....... ee 350:00 j- 277:01 94.60 440.86 812.47 - 
Cno. San Puentes ,.r.o.ooooomomor. ” 30,00 11.50 26.40 494,45 532.35 
Br. Artigas ......oo.. A E » 100.00 3.74 5.00 26.67 3541 - 
Ono. BUXATeO socnconorraroccaroraron 6200,00 1319.70 409.20 2936.65 4665.55 
Cno. Repetto ...oommommerrommm?orm”” ” 4055.00 1365.97 1064.80 7971,40 ¡ 1040217 
Barrio Obrero de Instrucciones .. ” 185.90 133.52 330 56.98 | 198/80 
Propios y 12 de Febrero .......... e 580.00 225.04 39.60 113.96 | 378.60 
AA 80.00; | 29.94 10.00 210.40 | 253.34 
Calle Azara entre Larravdie y Ns- i 
' pronceda ...... ddsabisa PO 279.00 116.30 145.00 1479.67. 1140.97, 
Cno. Jullo Gork ........ooooooon...» Ls 8552.00 3043.34 264.00 2391.84 5699.15 
Cno. La Capilla ..... AN jo A €100.00 2085.68 79.20" |” 514.34 2679.22 
Laguña Merín y Garzón ...»óro.m.m. "S-. 1018 - 143.86 61.60 1040.88 [  “T246,84 
Cno, Seré (Melilla) ..... ica Y 6679,00 4328,05 ¡ 290.20 2154.80 > 6773.09 
Barrio Obrero del Sur del Buceo .. ” 1660.00. 794:62 "33970: * "4093.71 5721.03 
Cno. Salaberry vvoscorooprerormo.. 9200.00 | 223487 | 22440 2834.15 529342 
] TOTALPOS 91992.41 [$ 5035240 $ 9753.33 79122.35 |$ 139228.08 
AAA TIAS PIS 14 h 
J 
cs O dd A REFACCION DE PAVIMENTOS ECONOMICOS' 
Es Pm 
VArÍOS, conccojoreonorecnnacenózenos M2 _ 4332.00 1707,36 127.20 633.85 [$ — 2468.41 
Rafas! Barradas “entre Calle ds. Yoon ) iS e 
Rambla (Acceso P. Carrasco) ... ” 1152.00 1149:96 . 381.70 | * 8477.12 ¿008.78 
Itacurubí y E. Vidal (Cont. empalme) ” 170.00 318/27 | 127.60 1386:33 |' 1832.20 
Cno, Boizo Lanza entre Toledo Chi- ¡ 
. eo y Melchor de Viana ......... * 9412.50 3574/62 | “1668.20 5142.29 13235.01 
Cantera Tabalda (Accesos) ........ - - 6165/65 ] " “27840 "|" 115.94 8569.99 
Camino Franco .ocomonocccconezieno s272,.00 | 4121.46 | 1916.20 '|  10555.44 16598.10 
Rambla Sud América ..occoomoomo”. > 1470.00 1797.35 "270.60 |"*"* 3871.48 5939. 43 
Avda, * Centenario “entro 'Carrata y , Ñ j 
ME AAA » 990.00, 277, 35.00 | 447AS. 699.28 
Cno. Paso dl la ESPAÑOÍA cocmpopono , 1550.00 |, 56437, 11009, 40 3670.95 : 5244.12 
“Parque Lecog (Cno. de Acceso) .... ” 995.00 "| — 1656.84 411.60 2094.76 4063.20 
¡Cochabamba y Felipe Cardozo ,... ” . 3956.09 ¡ 121661 . 196.80 925.27 2338.68 
Cno. Vecinal 1.* al Norte del Cno; del : A Ue 
del General entró Instrucciones y OA 0 
Tolqlo OMICO .0coocoscononaconas e 8000.09 | 1972.20. 450.40 | _ 2562, s6| * b0sas8 
“Cno. Abrevadero entre Clla, Grande | AO ly y 
y Puente Arcteso al Arroyo Tolédo ” 1870.00 Tra 0 290007 |* “IDETIS" “2706.36 ; 


'"TRANSPORTB M2. | só2919.50 | 24880.90 E 7083.10 Pp '389%0.09 [$ 7088409 


ES 


A 


Le 


_ 5) — 


¡e 


* 


Trabajos de conservación a base de alquitrán en la Rambla República del Perú. 


Trabajos de conservación a base de R.C.l, en la Rambla República Argentina. 


Rectificación de la Rembla República del Perú entre las calles Masini y Pagola. 


| l : OBRAS EJECUTADAS POR' ADMINISTRACIÓN : e dos ( 


E ERA REFACCOION DE PAVIMENTOS: ECONOMICOS. "> .' po 27 


AABICACIONES 


Unidades ¡Material TOTAL 


TRANSPORTE M2, 522319,50 24830.90 $. 7063.10 38940.09 70884.09 
Camino Guerra YBacheo) ..........- e 73.33 27.50 $8.69 159.52 
Ayáa. Cenfenario entre Corrales y 
C. Naciolales .. Prhorrnanranner.s e 1012,00 33.89 50.00 374.80 1163.69 
Cno. Veciná y Mendoza ..»....o.. ” 700,00 1801.69 237.60 1013.46 3052.79 
Cno. Carl ZO rorococrmonarr mo ” 1051200 8249.92 640.20 1775.% 5605.35 
'Cno. del Géheral -......... ronnaan 4962.00 3620.31 160220 5956.32 11173.83 
'Huberto 1.y. «Comercio e Si 602.00 429.84 26.40 466,90 923.14 
Gmo, 'Btella ¿..qjiconcommmcoraana oo 675,00 266.66 30.80 49074 783.20 
18 de Mayo y Propio ........ OA 1200.00 984,44 83.60 523.93 991.97 
Ho. Paja BIaVA cooooqorncoconrnos 11277.00 | 14%97.46..[ 2768.60 1640857 84404.63 
rlos LÍMTOO ...r.omoommareness sa 5200.00 . 281.98 598.40" ” 3493.15 4373.51 
age A. López y Cno, Porjot. m.. ” 8500,00 1615.26 514,80 3764.92 5894.98 
ro.* Vecinal «(Fornio) ....tomqpeerr. 9000.00 1200.81 * 153.40 2242.41" |: 3601.69 
no. Besnen Irigoyen 'óntre Cno, Faíz 
Y Fortet. E a 6750.00 1597.55 712.20 2590.61 4900,36 
o. Hudzon entre Tababy y Forteh, ” »3100,00 7778 218.80 1516.26 2509.83 
“aho Caicobe” «entre Valdenegro y a . 
'Bambla "Costanera o. sorcoooo. > 151.00 34.83 4.40 12936. 169.14 
eusal “Trench de TMaymán' “al Cierre ” 1050.00 345.77 44.00 458.76 843.53 
, Paso. al “Sáice dia ES $065.00 430.13 171.60 1438.88 2090,66 
Osvaldo RogrigHez soomoomoonono. us 13625.00 3580.47 776.00 7256.57 | _ 11613.04 
-Raníhláa_ Costapéfa "entro Reyes y A O E A j 
pot A A O 2274.00 709.81 198.60 4334.64 5238.05 


1145274.50 $ 59607.23 16921,20 1:69806.89 


$  93278,46 


RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS POR CORTES Y REBAJES”" DE CORDON 


Varias, Recons. capa asf. por <cor- 


tes de Saneamiento ...........eM2 206.20 336.29 1331.55 2342. 
Varías. Racons. 'contrapigo hor. ... ” 108.97 € 374.78 1047.92 1570.8: 
Varlas. Recons. hor. por cortes Sa- : 

Deamiento —..oocoooprono. A O AAN: 57.13 26%. 61 509,87. 354.08 
Varias. Recons. mac. por cortes 

¡Baneamiento. aia cl 887.59 104,04 1.046,17" 2228.41 
Varias. Recóns, canp. asf. con' “cargo , 

«<, ala DET ....oopoo... in 86.55 50.64 “ .281.99 364.415 


Varias. Reconst. contrapiso hormi- 
gón pay, asf. con cargo AMDET ” 
“Varias. Recpns. Carp. as. con car- 


25.18 80.80 ¡ 


31,67 * 


_ $, se 332.10 


y 132.12 


go AMDEIT I...oootonoos dao E 21.41 81.75 
Varlas. Recqns, contrapiso ler Dar: 5 a 
asf. com cargo AMDÉT ....... ” 3.65 19.52 * 89.07 67.68 
Várida! Recónst. pay. adog. con”car- E Ñ 
AMDET ..coronotrnnca aro 70,40 11.48 - 815.79 276.50 
Varlag. Reconst. pav. hor. cortes . ” 2290.45 10349.21. 22468.34 37394,98 


com BB ooo 


V 


OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION . 
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y VER DDAS"POR CORTES Y REBAJES DE CORDON oc; $3 
A ; q 6 . 3 


E OPD OLy05P¿QUCÓOEEEEA2o A 
s ñ COSTOS Ze Rea ee 


o 


UBICACIONES 2 
Unidades | Materlal Transporte Jornal TOTAL 
TRANSPORTE M2. —— | $ .13612.61 | $ 4699.50 [$ 27393.05| $ — 45705.16 
Varlas. Reconst. mac. por cortes d Pa 
Aguas Corrientes ..00bono.o...o " 303.30 119.01 13.20 106.29 238.50 
San Nicolás fte. al N.? 1309 ...... P 
Reconst, de veredas ......o..ooo.oo. Ñ 23.80 81.96 14.23 196.11 | - 292,35 * 
'Varias, Reconst. mac, por cortes .. ” 265.70 272,49 261.73 1092.17. 1626.44 
Varlas. Reconst. ádog. por' cortes . M2, 3949.53 . $13.29 2941.55 16865.56 20420.40 R 
Varias. Rebaje cordón de granito . A 
para apertura de «calle ........ id 42,04 o E714+ 40.88 270.69 339,01: 
Varias. Rebaje de cordón de hormi- : : ' “ 
gón para apertura de cdlle ..... yd 420.07 * 199,30 329.67- 2659.18 3188.15 
Variag. Reconst. capa asf, por cartes ” 5610.60 12772.88 * 7155.60 4994324 |: 8937172 . 
Varias. Cortes de cordón hormigón Mts. 1578.66 | _1132,57 2029.52 15304,43 18466.52 
Varias. Corte cordón de granito , *” 2172,50 2067.24 2460.66 18813.45 23341.35 
noo r ¿ ; 


TOTALES -—— |% 30898.79 [$ 19946.64 $ 183489.60 


RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y VEREDAS CON CARGO A EMPRESAS 


. 


Calle René entre Caramurtú y el Cie- 
rre. Rap. capa así, con cargo a 
: la empresa Pedro, Paladino .. M2. 141.91 | $ 477.23 (2 93,54 


1030.63 |$ 1601.40 


4 
* TRATAMIENTO BITUMINOSO PRIMARIO. 


: dd “ mos. 


Palacio Municipal. Const, vereda con 


carpeta bitum. ..... unes M2. 1050.00 1258.35 151.47 | 1877.46 3327,28 
«Calles del Cérro T........ a 9867.00 6168.19 490.00 2657.20 10315.39 
Cementerio (Buceo (Rincón Baza- , > 

MOE) —.oronmmcororonanorario rn EE 3500,00 2524.98 276.25. . 2895.35 5696.53 
Rambla e Ibibuy'......... ainda E 1000.00. 53194 "| - 17.60 125.79 675.83 
Camino Methol .......... ia Ñ 7550.00 3602,80.| * 14960] 1032.58 48848 
Camino BUXAreO ............ o) A | 19250.00 8641.28 $07.00 |. 4560.49 13308.217 
Camino Salaberty ¿...... AS 865000 | . 3856.97. 250.80 |.  1703,88 | 5811.65 
Avda. Centenario y Corrales ...... ”, ». 7300.00 627.94 82.50 543.84 1254.28 
Avda, paralela a Clla. Grahtie entre ' | 

Gral. Flores Y “PetirosI” ........*”! ,-2650.00 1237.62 | * 169.40 * 97449 2281.51 
Laguna Merín y Garzón ....m..o... ” _LOJE.00 |. 219.94 86.73 477.27. 783.99 


TRANSPORTE 61835.00 |5 28708.57 |$ 2321.40 [$  17948,33 |f 4893974 


— Dl — 


Traxcavator trabajando en la construcción de los Caminos interiores del Cementerio del Norte. 


Traxcavator realizando movimiento de tierra en el Cementerio del Norte. 


Bulldozen realizando la nivelación de una cantera, en la Teja. 


Pala excavadora operando en la cantera Municipal de la Tablada. 


OBRAS EJECUTADAS POR ADMIMSTRACION 


TRATAMIENTO BITUMINOSO PRIMARIO 


UBICACIONES 


Camino La Capilla ............ 
Camino Julio GOoTY .........o.ooom.. 


.... 


” 


TRANSPORTE M2. 


61335.00 |f 23708.57 ¡$  2321:40 


6200.00 
9155.00 


7119000 |$ 3418579 |$ 


118.80. |. 
347.60. 


2737.80 ($  21037.53 


17M8.33 ¡$ 


E 


48939.74 


2648.21 
6353.17 


57941.12 


AAA a ——— 
Cno. Josá Batlle y Ordóñez (Tomás 


Berretta) di 
Avda, Arocepa ...... 
Cno. Luis E. Pérez .. 
"Calles Adyácentes a 'la- Rambla 

Zona Parque, BOO 1 ono coronas 
Cno. CarragCO ».oocoromeronsrr..». 
Vatlas asar es 

y Parque Batlle A ADO 
Rambla Perque Hotel (Esto) ,..... 
' 'Gho. San Fatentés O A 

¿Calles del Cerrito, Pia aaa 


nono,» 
rrntorisosr... 


amsororonna.» 


.oreon. 


' Palacio Municipal, (Cons. "veredas) . E 


"Talles de MAMÍO o ...o lr rc 
Velódromo Municipal. (Conservación 

do la Bisth) .5.Tocoonocoroom.. ds 
Calles del Cerro 
Calles del Prado ..... 


Avda. Sayago ....oo.ooommono». e 
¡ Calles del Parque, Rodó" ......... ES 
" Calles de*ColÓN ....o..aco.oo a 
« Camitid Tónkinson ..... Er 


Calle Bulgaria .oqocorooncaniooponno 
* Parque Hotel (calles interiores) ... 
E ” Rambla Pargué Hotel -(Oestey .... 
* Cno, Los Pirinchos 
' Br. ATrtigaB ....... AAA RR 
Cno. Repelto ...omo.ogmerroo ro”. 
Barrio Obrero de Instrucciones ,.. 
Cno. Propios y 12 de Febrero .... 
Cno. Mendoza .... 


1 
rreorars.” ro». 


..> 


ro.oceons$n.urrso»”, 


Avda. San Martín entre: Chimborazó ' 


e Instrucciones ,...ommmommorn..» 
Rivera (frente al Cementerio) ..... 
Puente Conclitación .. 

+ Cno. Carreras -Nacionales ....m..»» 
Cno. Azar Ola ..oooooooocacocs»os 


ERA rd 12.» 


TRANSPORTE 


, 


120.70 
¿215.60 


786.73 
3403.88 


2890.00 
9700.00" 


12300.00 2450.16 18250 
2000.00. 382.36 $4.70 
11651.00 2787.16: 321.50. 
11425.00 3769.63 375.60 
4782000 |  10874,70 1532.70 
10748.00 951.29 79.20 
2800.00 1228.21 43915 
50.00 28,25 3.41 
2175.00 1334,13 264.00 
354.00. 132.47 41.72 
3100.00 40.00 
9530.00 252,40 
1520.00 8.80 
_1260.00 17.60 
1500.00 85.80 
17632,00 442.10 
7080.00 - 117.40 
$00.00 32.50 
47280.00 547.50 
600.00 | * 1861.21, 160,00 
4800.00 767.81 36.40 
28.000,00 7542.78 312,40 
205.00 249.59 “38,50. 
5802.00 | 856.56 | 114.40 
2805.00 1283.57 27.60 
35100.00 8687.87 440.00 
230.00 66.79 | > 16,40 
“7173.00 1668.93 196,20 
» 420.00 131.75. 17.60 
14350.00 3823.90 195,00 


873,70 |$ 


6944.48 1% 
789.86 
1423.19 


1316.10 | 
397.33 
0341.98 
3190.40 
10861.49 
560.19 
"4683.23 
50.53 
3017.30 


851.66 
"20947 
1984.19 
7326 
239.15 

820.74" 


_ 2976.22 


851.43 
¿255,53 
5211.03 
804.63 
221.46 
2439.83 
65.12 

109508 
216.50 


3588.18 
142.26 

1554.72 
138.00 

1396.87 


323,645.00 90594. 65 7637, 21 607:16.61 


a 


14751,46 
1677.29 
5052.67 


3943.86 
364,39 
5451.19 
7325.63 
23068.89 
1590.61 
6360.59 
387.27 
4615.43 


1025.84 
542.97 
4930.83 
493.63 
469.03 
1628.04 
7335.68 
2240.87 
572,83 
24237.56 
2825.94 
1015.67 
10345,01 
353.21 
2086.04 
1477.67 


12661.05 
220.45 
3409.85 
227.36 
6415.17 


158.948,47 


bl me 


de 


mo 


mn 


; : OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION 1 1 


TRATAMIENTO, BT UM INOSO "SECUNDARIO 


COSTOS 


NE . . 
IBICASIONES Unidádes Material Trapero Jornal TOTAL 


TRANSPORTE M2., 323645.00 'R 90594.65 ¡$ 76037.21 60716.61 ¡$ 153948,47 
AE a. ” 21493.00 6507.45" 1034.40 6683.03 14224:38 


TOTALES M2. | 345£38.00 [$ 97102.10 serio1 | erzo9cs [9 273173.5 


REFACCIÓN DE:CUENTAS, BANQUINAS Y DESAGUES 


Varlas, Limpieza ¿de dosagiies .... 507513 |$ 5525.76 


$ 48.88 $ 
Cno. Pajas Blancas y Bernardi, Lim- á 


401.75 |$ 


pieza de banquinas y cunetas .. 1185.03 1292.60 
Cno. Funquet Const, de cunetas y, A 

limpieza de banquinas .......... 1220.76 1326.86 
Cno. Los Naranjos, Const, y arre-. 4 

glo de banquinas ......... os 363.28 
Cao. Los Camalotes, Const, y arre- : 

glo de banquinas ..L.......... , 317,01 
Cno, El Polvorín. Arreglo de ban- : Po 3 : 

iquina a mMáqdida .............. A e alo, 63.44 
Cno.: Los Plirinchos, Limpieza. de . 

banquinas y cimetas ............ 193.67 
Cro. Hamilton. Arreglo. de ita ñ 

Das 8 MÁGUIDA .....o..ooooooomo.o.. $4.19 
Calle Ganaderos y Coronilla Lim- . 

pieza de banquina y cunetas .... A 3396.45 4304,67 
Br. Artigas y Julío M, Sosa. Const, | 

do cunetas adoquinadds commom.. 102111.55 11058,83 


E 93 " MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN TIERRA 


595.63 


Cno. Raymond y ¡Colman ......... M2, 1720.00 |$ 3480.99 
Cno. La Tótora. (Consolidación con Ñ d 
tosca y balasto) .,.. Xonasononsos si 4935,00 3619.58" 1198.80. 7709.78 12528:18 
Cno. De Tomagi y La Senda, (Con- ; ] i A Es g 
solidación con balasto) ......... ” 3000.00 1365.99. 965.00 11765.25 1:4096.24 
Avda. del Fuerte y Marcos Sakcedo. í : 
(Consolidación con “tobca) e 2069.00 1157.34 1054.60 7176.76 9388.70 
Felipe Cardozo .y Cochabamba a a pro 4134,22. 567.60 | 5987.25 10739.07 
4050.00 262.17 


372148 


Oficial 1.* y San Martín O 199.69 


3518717 |g  50605.62 


3786.00 


Rambla O'Higgins =.. Potosí 7. 
Arocena F - 
Recimentación de ciones y arre- 
glo de vereda .......ooooo.oso M2, 
Ing. Monteverde y Cerrito . 
Remoción pav. para Plaza Deportes ” 


2306.70 


A ES APA 


6344:62 


A Y “OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN-- qa “e. «. 
OBRAS DIVERSAS 
! : -GOÓSTOS 
UBICACIONES A 
Unidades a ll lo Jornal - TOTAL 
; 4 TRANSPORTÉ 771.57 15 364.78 '$ 6208.27 $ 6344.62 
Varias. Coloc. letreros indicadores ! 
do tTÁánsito ....oooooooommor=omom- 177.62. % 307.08 1220.74 1705.44 
Varias, Pequeños trabajos en diver- » ; 
,Bag ubicaciones ....ooomoooooo.-» $0.46 107.83. 931.11 1169.40 
Varias, Vigilancia en varias ubica- apo : ES 
CÍONBB prrcronorcra orcas 84.67 13,20 8933.81 9031.68 
Varias calles y avenidas del Depar- 
tamento, .(Limpieza), ............ 2,07 —— 227.37 229.44 
Usina de' Asfalto. Recons: del: pd : re 
del local 1.1....0.ooomecconrrr.. 270,65 — 907.72 1173.37 


Barra de S. Lucía. Santiago ás 


] A —— 7190.60 3822.00" 8300.20 24312.80 
Cantera «de Los' Molinos. .(Vigilan=. . ; 

cla y materiales) ....ooooooooono. t—— 96.58 ¿L0,00 9963.80 10070,33 
Árrieta y' Propios. (Recepción y ct» . . ”. 

acopio de materiales, vigilancia y 

nivelación del terreno para insta- soys 

lación de planta de trituración .. _— 
Martano Moreno y M. Caseros. (Dés- 

monte con pala niecánica). .... A 

Divina Comedia y Blanes Viale, (Re- 

facción COrdones) rc... .oomcoocaro e 
Avda. 1Italía, (Levante de paños 

hundidos con' cargo a la Empresa = 


221.57 100,00 15155.33 " 15476.90 
113.64 57.20 441.03 616.92 
31.35 44.00 852.01 927.36 


GUATÍMO .r.ocorrorovtrrnoomossm»o E 23,838 67.93 251.39 343.20 
General Flores y Chimborazo, Trás- a 
lado de alambrado a la nueva lf- - ¡ , z 
«nea de edificación ............ —_— 9.92 |- 40.31 172,02 192.26 


Avda. Agraciada y Vía del. F. C: e j 
Perf. para estudio de la D, de ql : 


Vialidad (S. Estudios y- ida j 4 
TOS). ansias nr y —— 118.21 56.77 2119,98 2294.96 


Cementerio Buceo. . (Calles diterió: 
r68), Acordonado y construcción 


de Onuólas ode ancora das A — | 2445.59 618.95 | - 9509.71 12574.25 
Plaza 25 de Agosto (Sayago). Gon: , A EP na : S 

servación acordonado ........ ds , —— 479.73 391.80 9707.96 10579.48 
Varias. (Recons. veredas frente a A a A : 

, brediog Municipales). .......»...  —— "136.04 18.09 175.66 329.79 
Varias. Conservación Pavimento. ás" > e 

fáltico. -Recoloc, -nivelación y re- - 

cimentación cordones de granito. — 136.18 |. 97.05 1230.90 1614.13, 
Varias ........ Dra pe —— 16.77 83.87 235.79 236,43 


TOTALES => 1246210 76844.84 |  99227.80 


PREPARACION pp MATERIALES * 


Cantera de la Tablada ......onm... 
Ext. y Preparación de Tosca ...... 
Ext. y Preparación de piedra .... ” 
Preparación de Pedregullo ........ 
Preparación de Gravilla .,........» 
Preparación Polvo de Pledra ...... ” 
. Missisippi y Peñón ....oeoommoomo.. ” 


9695.00 
2820.00 
2359.50 

445.50 
205.00 


3895.32 ¡$  387747.70 [$ 116489.48 


Extrac. y carga de Arona .........» » 1634.00 7679.60 
Depósito Cila. de Hormigones, Pre- 
paración Junta de dilatación .... M1. 1636, 80 1486.38 


TRABAJOS REALIZADOS POR VALOR DE $ 1.505.921.38, 
(De este total se excluye el renglón: Prepara ción de Materiales), 


- 


— $9 — 
ES 


Obras. ejecutadas por Administración 


RESUMEN 
Construcción de pavimentos de asfalto (modificaciones) odias A 
Construcción de pavimentos de hormigón (modificaciones) +........ 
Construcción de pavimento económico ..... O AAA 
Construcción de pavimento de macadaM -....oo.oo.oooo.» bunnnooo ... 
Construcción de puentes, alcantarillas y diversas obras de albañilería 
Reconstrucción de pavimento asfáltico erp reee 
Reconstrucción de pavimentos de hormigón .....oooooommmmmmcrrono». 
Reconstrucción de pavimento de adOquÍl ...pooooooommsomormmrsorono 
Reconstrucción de pavimentos de macadaM ;......oo..... PEO 
Refacción de pavimentos económicos ....coocormeorcorcono.»» as 


Reconstrucción de pavimentos. y veredas por cortes y rebajes de cordón 
Reconstrucción de pavimentos y veredas con cafgo a Empresás sas 


Tratamiento bituminoso primario ...ooooococornrnoncnorcaaranaros 2 
Tratamiento. bituminoso SECUNDATÍO or roomomoomocmonso a cas 
“Refacción de cunetás, banquinas y degagites ....... ira a 
Mejoramiento de caminos en rs da data 
Obras diversas ......o... SA AE S 


TOTAL poorsorpuororraoroncronsaso 


ts 


$ 17.11.58 
" 529.92 
»” — 14.795.38 
> 95.249.43' 
”»  24.167.33 
"313,633.74 
»  117.076.89 
Hi 83.058 .92 
» 139,228.08 
»  169.806.89 
”. — 183.439.60 
és 1.601.40 


" 57.941.12 
> 113.173.35 
di 24.530.381: 
» 50,605.62 
da 99.227.80 


$. 1.565.921.36 


—1.M. oe M.— 


IRECCION DE VIALIDAD DE MONTEVIDEO 


O 
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AÑOS 192324 25 26 27 28 29 30 31 52 35 34 55 36 37 358 39 %e 4 42 45 4 45 


INTENDENCIA MUNICIPAL 


mios DIRECCION DE VIALIDAD DE MONTEVIDEO 


Metraje de diversas Obras realizadas por Administración — Periodo: 1940 - 1950 
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PREPARACION DE | 
130.000 


120.00 | MATERIALES 
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E Y [E " 7] z [El 
19940 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 1940 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5) 
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO 


DIRECCION DE VIALIDAD DE MONTEVIDEO 


Metrajes de los diversos Pavimentos construidos por Contrato — Periodo: 1940 - 1950 
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- — MATERIALES ENTREGADOS -A ¿1NSTITUCIONES OFICHLES, CLUBES 


mar l 


DEPORTIVOS Y' A PARTICULARES DURANTE EL AÑO: 1950 


: Material , e 
DESTINATARIO (Cedido E Lugar de Retito- 


Cemtro A, Fénix ,.r0toomoommmmoos..» esorocarorsao Tosca Playa Capurro 
C. Nal, de E, Física ......... RN o Cantera Tablada » 
Reg. Caballería NN. Ll ....ooonoommooo»m».» Das Arena ER. O'Higgins (P. Malvin) 
Guardia Metropolitana ,.........o.o.. a ans aaa Tosca Cantera Tablada 
Guardia Metropolitana ...... A Propanor”s Arena R. O'Higgins (P. IA) 
J. L. Pasa de la Arena ....... arriero Tosca -- Cantera Tablada 
Reg. Caballería NN. 4 .rccoracciorcncro dee ss. ¡:* Arena R. O'Higgins * (P. Malvní) 
E. de Armas y SOrvicioS ....ononoccncrommacrro.. Adoquines A 

usados . - Dep: A. Centenario E 
C. A, Los Calaveras ....oocoororoporomairrorcorsr.s Tosca - A. Miguelelo 
E .de Armas y Servicios ..... a .....oo Arena - R. O'Higgins (P, Malvín) 
S, Sagrado Corazón ...ooomommooommmorom... s..ooo ie ” :d 4 ” 
C,. Nal. de E. Fisica .......... NA «Tosca Cantera Tablada 
Bat. Infanteria Ni? 2 ,....oomoooonomstrronnorm... “.. Arena - |R. O'Higgins (P. Malviu) 
Club A, UTunday ...om.occrronocrcramiono no» PU Tosca . *|¡Cantera Tablada 
Bat, Ingenieros No 5 .1..oroncooomomarrinaronsn». Arena RO O'Higgins (P. -Malvín) 
Grupo Artillería NB... ..ooooorommmorcrronos ys ” ” 
A, Cristiana Femenila ,r..ooorommooconsoro somo» Tosca A, Miguelete (V, Da Gama) 
L. Militar y Naval ...... O Arena R. O'Higgins (P. Malvín) 
Oficiha de EXpondioz ..ooooommmocoorsonoos a Tosca Cantera Tablada 
A. MD, D, Te rorcccccrorencrcanona na roaronanas T. Esp. Gil y R. S. América 
A, Nal del Puerto .....oooooromnooomossrrorrmsso a. e E » 
Reg. Caballería N. 4 c.ccocmocmcocrrorarronosorn.. Arena. R. O'Higgins e. Maivin) 
Of. de Necrópolis (0. N,) .....o.ooommmoramororss s ”» 
Zoológico Municipal ............ a Ma ao » E no se 3 
Guardia Republicana ...... crsnsoreosas AT E » A 
Y. E, Mun. del CerrO io.ecooornroncronccnn ranma a Cantera de la Tablada 


Escuela Militar .......ooomooooooos». a R. O'Higgins (P. Malvín) 


RESUMEN 


CONCEPTO : CANTIDAD 


ARENA P DOMAÍS: e is 224 


DONAda o roonccornccncotanoccaraoo oo Mt88 10 


TIERRA ESPECIAL : : 
Vendida silirioióicco dado ca rnco ros» Mi8:3 30 


TOSCA Donada 


ADOQUINES USADOS Donados 


PROYECTOS Y ESTUDIAS -DE- PAVIMENTACIÓN 


A gargo. de. la .Sección Estudios y Proyectos .de -Puentes y Caminos 


FIRMES DE HORMIGON ARMADO 


z 


' ' CALLES CAR 
. Parciales 


RUSIA entre Rio Janeiro y Portugal o E 


AUSTRIA "entre Río Janeiro y Portugal .........oommoco.. O 
CENTRO AMBRICA entre Río Janeiro y Turquía ....o.ommpooscoror9Q9s 
VIZCAYA entre Suecia y ChiDA ...oooooocmorcorcarcoon.. usos 
OFICIAL 1, entre Oficial N,* 7 y Oficial PO a 


OFICIAL N.* 7 entre Oficial N.* 1 y cierre RE 


OFICIAL N.* $ entre Oticial N.* 1 y A 
OFICIAL N.*-9 entre Oficial N,* 1 y cierre ,.......o.ooo, connasorarano na 
OFICIAL N.* 10 entre Oficial N.* 1 y cietÉe ......ooooooommmmarron?.ros. 8) 
QFICIAL N.*:11 entre Ofielia N.* 1 y ederte ....oo.ommcocmmocmo.» nuse a 
OFICIAL. N.* 12 entre Oficial N.* 1 y cierre ....oooommonrrorcrnrarnrarosp 
Dr. P. CASTELLINO entre Cont, Chile y punto indítado ...... a A 
BURDEOS entre Turquía y Portugal .............. A 
ESTADOS UNIDOS entre Bogotá y Egipto ...... a O NA 
MEJICO entre Grecia y Cortugal .»............».. a le 
BURGUEÑSO entre Itacumbú y cierre ..... A 
BURGUENO entre Posolo y RAantagua ,...oooooocoonmrcraranasa.a ES 
CARRERAS NACIONALES entre 4v. Gral, Flores y Bolinzón A 
PARMA entre 31 de Marzo y ¡ArTÍeta .....oooooorcoocooommorssornananos. . 
BRAZO "LARGO entre' Gob, Viana e Industria "........ ARIAS RES 
PERNAS entre Brazo Larzo y Avda. 31 de Marz0 ........... qaonromqrs 
HIMALAYA entre Brazo.Largo y borde pavimento ......o.oom.o.o... sok 
CLARAMUNT TOMAS entre Av. 31 de Marzo e Himalaya ........... 
CORUÑA entre T. Claramunt y punto indicado ......ocococonocancaras 
TRENTO entre Canstatt y Chlavarl ..........o...... Aaa alce 
LABARDEN entre Cho. Corrales y Habana ............. dates pisa 
ELCANO entro Industria y Avda. 31 do Marzo ..oocooomomorrrorsorson.. 
CALLE N.? 1 entre Garay y Avda, 31 de Marzo ,...ooomoronmon. roo. 
31 DE MARZO entre borde pay. y Carreras Nacionales ........o.-o... 
RIAL entre Cañada Victoría y Las Tunas ........... a 
BENAVIDEZ VENANCIA entre Carlgnano y Olsplatina a aa 
GUAS, BERNARDINO entre Fco. Miranda y Laguna Meríl ........... 
BECQUER entre Senhiller y. calle “A” ..ooooncccccncracaronaonanaro roo 


MARCONI entre Propios y Samtos ....ooooooomommoncrorarerrocnarrnnonos 
MOLTKE entre Propios Y SAntosS ..1ooomcocorrrmmncrroccormaccoonocano.s 
MOLTKE entre Santos y Borde pavimento ......oooooromconoissronen. 


LAMARTINE entre Avúóa, Peñarol y Casavalle ....... AT 
GEORGE, ENRIQUE entre Casavallo y Avda. Peñarol .......oomo...... 
LAFAYETTE entre Proplos. Y Santo8 + +..ooommonorcnno.» ia “> 
WATT entre Afda, Peñarol y MCasavallo ......... PO iaa 
ÚNO. CIBILS entre Cno. Tonmkinson y Aw, Simón Martínez O 
TRES CRUCES entre Julián Laguna y Carlos de la MOZA iii sí 
RIVERA entre Bulevar Artigas y próx, calle Julio CéBar r..oomo..o.. 
RIVERA entre Melitón González y próx. Bul. Propi08 ......ooomoooo... 
PEREYRA entre Rivera y borde Pavimento .,...ronoccroromo.» aa ee 
HOMERO entre Casavalle y Ay, Peñarol .....0ooomoommo»r.. esos ro rna .. 
INDALECIO CHENAUT entre Casavalle y Avda. Peñarol .....o.ooomoo». 
BOVEDAS entre Cap. Tula y Teniente Rinaldi ...........o.o..... ye 
CAPITAN TULA entre Cno. Cuch: Grande -y Cno. Mendoza ............ 
JUAN ROSAS entre Rancagua y Cotopaxi .....oooooosoomoncrironaros: 

SANTA ANA entre Burgues y SpikorMaAR --..00moooqeana re rec r ro . 
CALLAO entre Corrales y Gavilán EE. MESAS Prnonoossos 
OLIVERAS entre Rosalía de Castro y Coronel Raiz ............ NA 
SANTIAGO RIVAS entre Rívera y ProploS ............ a o 
J. DE DIOS entre Hernanderias y borde pavimento .....o.ocomomoo..». 

- . . - ie az a 


METRAJES 


Totales 


M2 


ps 


23.111. — 


21.904.— 


PROYECTOS Y ESTUDIOS DE PAVIMENTACIÓN 


4 . . 5 br sn » . .” 5 
A cargo de da Sección Estudiós y “Proyectos Úe: Puentes y Caminos 


Mitra 


E E: 
FIRMES DE HORMIGON ARMADO 
a 
METRAJES 
CALLES A — 
, M.2 M2 
Parcial Totales 
GOLFARINI entre Alpes y Tomás Basañez ....oorooorcorroctantntr ro.» 1.01. 
GUANA entre Araúcho y borde pavimento ...er........ aaa ilatia $3%8.— “ 
RIZAL entre Magariños Cervantes y Bustamante ....ooorommorcanaca ota > 1.541.— | P “ 
MARTINEZ NIETO.entre Avenida “A” y Avenida “P” ...... diia e 147. .— 
COLOMBES entre cierre y borde pavimentado ,....oooooooomormmm= ra.» 798.— 
AGRIGENTO entre Verona y Oficial N.* 10 ....oooooomromommao.» Maa 3.355.— 
CARLOS CROCKER entre Avellaneda y 8 de Octubre. Hb : 3.098.— 19.559. 
CHUY entre 2. Margat y Coronel PeredH ...ooooccorconro». rerern ens 691.— Bl 
NANGUIRU entre borde pavimento y clerre ......... aia A 330.— “ 
JOSE L. TERRA entre Kock y Bulevar Propios ......... a Ea 7105. .— E 
REGIMIENTO MN.? Jentre Burgues y NelgoR ....o...o.o... tano E ES 
ANDRES LAMAS entre Porongos y borde adoquinado ............. 0 270.—- 
BUCEO entre Rambla Costanera y Criollos ....... o a RAE y 1.400. Ñ 
'9. FIGUBREDO entre Santiago Sierra y León Pére2 ......... A O sd 622.— 
SANTOS entre Avda. Las Instrucciones y CHharo0t ....oooommeoscrmo<..... 2.021.— 
PIRYBHBOY entre Martín Ximeno y- GADÍLO. eco o comoooo sermmrcnro moon a alo ade o o E - 1:690.— Ao 
TEBAS entre Gral Hornos y Carlos M. de Pema ......oooooooooommmmoz.- , 1.377. — 
VALPARAISO entre Avda Agraciada y YÍ ..n.o.ooooo»... Cria ra, 996.— . 
JUAN C. MOLINA, entre Pedio Giralt y Ascasubi ....oooooo.--.o er... 648.— a 
ZUBILLAGA entre Ameghino y Pedro Giralt ...ooo..oo.. ARA ART 3.760.— + 
ROCHA entre Arayeuá y Junta E. -Adntinistrativa coe.omcuonooootarmair is : "953. R 
JOAQUIN CAMPANA entre Emilio Raña y Zapucay. .......- és ; 983.—- 
CALLE N.* 3 (Conocida por Cap. “fula) entre. Cuo. Cuch. Grande y Camp. or y 
DAMONLO —arnnarncna rene en RN AAN aer «2.813.— |. al 845, e 
EA RE ¿dun 
12 DE OCTUBRE entre Avenida “A” y Avenida “B” o... pommomororyo. 750.— . 
- DEL FUERTE entro Avenida “A”. y. Avenida da APTA A . 750.— > 
AVENIDA “A” entre Marco Salcedo: y. -GÍerTe: remeras vn oaarainr p r  16,001.— 
Avenida “B” entre borde pavimento y cierra .......... pas deaieaa 3.241.— 
MONTE CARLO entre Cno Clila. Grande -y- Lisboa, A as aa a 3.991.— 
FERRARA entre Zurich y clerre ++... dato taten ete lg ta tatota ateoreto avaro ooo bo 142,928, por 
OFICIAL N.* 1 entre Cambay y Oficial N:" a 2.640. — 
OFICIAL N.* 5 entre Cno. Repetto y - lore Ia dencia 1.760.-—-*| 20,968, 42 
rn y “ 7 % 
GREGORIO SANABRIA entre Elba y Santa Ana oops raso raro 840.— 
LONGFBLLOW entre Hudson y Avenida. Central ' aaa AS Pl 1. 048.7 — o A 
CARABELAS entre .Erlich y cierre N, A E 
ORLPANS entre Cno. Carrasco y Avda. Italía .....o..ooooo.... a TT. — Ñ 
SANGAPIRE entre Oyiedo y Avda; Italia ..... a Mi ; 
AVDA. BOLIVIA (Complemento) entro Daymán y Rambla Rep. de Méjico 3.766. —r peo 
EMILIO CASTELAR entre Irún y. cierre Este .....oommmm»s An 1.054, — Sa 
OFICIAL N.* 1. entre Arlel y Piribebuy a iaa a a 877.— 
VICTOR MANUEL 1.* entre Carlomagno y Milán ..... cdananqontro sins 1.754.— |> ; 
ABIPONES entre Florencia y Venepja ...ooomonosccnon. ii 6.013.=. 24.661,-- 
MARCONI entrá Santos y borde pavimentado" .......o.... O 1,011,— 
CARLOS M. HERRERA entre Santa Lucía y Gral. Hornos ..... sensores ; a BATA ln a 
SAJAMA entre Santa Lucía y CÍerTO ....oocmooncoros consrrannaronorarc ho. 433.— 
TAMPICO entre Timote y Gral. Horno2 ........ SS da aime 2.597.— 
MEDIO DIA entre Lezica”y GutemberB" Tosco oormorrorirno dara bi 369 A 
AÑAQUITO entre Corrales y Gavilál ....omoooorozo»... .... . 1,104.— 
JOSBD M. SILVA entre Salamanca y Cnel. Ralz ii Noa 30 > 
BUSTAMANTE entre Miguel Grau y Tomás de. ecanos DASS es 1.922.— 
DUFORT Y ALVAREZ entre Adolto Berro Y A. AguirTO lo... mmoomomo.. “437 — 
BERMUDEZ entre Ejido y el cierre +. .onunoro»odarrrrocco dara ro Cde “7 7 Q94.— 
ARRIBEÑOS ns cia y PAaYÓNn ..oonmmrorromo»” O ae 1.523.— 


“ 


PROYECTOS, Y ESTUDIOS DE PAVIMENTACIÓN 


A ¿argo de ¡la Sección Estudios y, Proyectos de .Puentes y Caminos 


FIRMES DE HORMIGON ARMADO 


” 


CALLES 
” : i 
PA A entro Azara y LOMbarndidl ....oooooonmooornnomrrrarinarn cas 
VITRUBIO éntro Fin de hormigón y Alzpurúa .....ooooooooiooncooooo. 
MAT: ta entre fin de hormigón y Aizpumia ....oooommooooomso 
LOMBARDINI entre din de hormigón” y Alapurúa ...... nena ds os 


us 


(Contrato particular) 


CALLÉ N.? e entre Daymán y San Marino ............ iaa EI 


SAN MARINO entre Avda, N.e 2 y Punta de SantiagO ....ooo.oooomono»» 
COOPER entre, calle N. 1 y Ban Marino r.rrooonmocrr»onsrrprocn»os.s 
CANADA entre” Daymán y San Marido ......ooooocrotroncoomom». Pasa 


(Ampliación de Contrato) 


¿ 


corria entré: Petrarca Y Dante.Alighieri ...... O a 


JOAMICO ias Larrañaga y Avda. 31 de Marzo ...... a NA 
SALUSTIO entre; Torricellí y punto indicado ...... SA 


CHUBUT entre “Gral, Flores y cierro ...roosmoonorcrrsorriorcoreronoso 
BASILDA entre Guarambaré y Avda: Bolivia .......ooooniocnrcnoro». 
TALCÁHUANO entre Larrañaga y Alicante arcade e 
AH S esq. MIGUEL PARO CAI a as 570 


sados entre Juan Cabal y Larrañaga ........... Pio rneroinonraro.. 
TRAPANI entre. Avda. Peñarol y Casavalll ...)ooomoo..... rorocononanas 


OLIVERAS entre: “Pastor y Gustavo BeGquer ..ocorercconcaraoorcrorono 
OFICIAL N.* 3 -entre Torrícelli y Chapicuy AAA 


LISBOA | “éntro Pontevedra y Monte Carlo .o0.m.mmoc.o. iia soncono 
CASAVALLR entro. M, Lavalleja y J. Trápami ........ aan ds 
ALICANTE enfro Talcahuano y Shntiago Gadea »..oromomoooprovmmvorsons 
SANTIAGO GADDA entre Alicante y Magariños Cervantes .......... q 
ROBINSON: entrá Avda, 31 de Marzo y munto índicado .............. pe 
LONDRES” "entre Ava. 31 de Marzo y «punto indigado ....oommoo...... q 
CALLAO “entre Avda, 31 de Marza y púnto indicado ......... A 


curo: entra Avda. 31 de Marzo y punto indicado rrnrrraonanarennanos 
COMANDANTE" BRAGA entro 8 dá Octubre e IbirapitA ......oommorss: 


CORNELIO CANTERA entre Cte.tBraga y 'borde adoquinado ........ ps 
TURQUIA entre” Carlos M. Ramírez y Haiti ....m.....ooococrooormonatos 
FINANCIACION PREVISTA PARA ESTAS OBRAS: , : 
« $ BONOS MUNICIPALES DE PAVIMENTACION; —_ ¿-” 
PO DECRETO N.* 1044 s. 


MBTRAJ 


Parcial 
M.2 


2,461,— 
269. —' 
296.— 
251.— 


+ 


3.184.— 
9.047, — 
1.030,— 
2.010.— 


poo 


ES 


Totales 
M.2 


-19,432,— 


15,97t,— 


_ 921.— 


1.221.— 


2.509.— 
2.815, — 
2:80r.— 
3.435 — 


1.642, — 


“$ 130T:— 


od 


3.363, — 
14871, — 


IT 


PROYECTOS Y ESTUDIOS DRE-PAVIMENTACIÓN , 
A, cargo de la Sección Estudios. y Proyectos, qe. Puentes AT IA > 


MEJORAMIENTO CON TOSCA 
; 


y e rr, . $ ol 
ra Mila Y A A 


CAMINOS 


eo .oposs Arras a rr a REE ES 
: Totales 
1 O TN rs di Ml de A e co iM2B mr 


...a NEEEEAEE S S £ de 
6.052.— : 
POSE -|- 18.139.—. 


.. ..> 


VICINAL: sntré blérre y Arroyo Td PIE A ja ss 
OFICIAL, N.* 1. entro de Los Orientales y Iuis E _PTeZ comcoonmrcrscnn lo coco oo Dr | 25.146. 
TOTAL nosopannecuncir pis esarior csi MA |. A 


FINANCIAO!/ON PREVISTA: DECRETO N. 1098: >-=* - ***- 


> 0 BIB60.— 
sE PROYECTOS Y. ESTUDIOS DE -PAVIMENTACION “a . retar e. 
A cargo -de la Setoión Estudivs”y" Proyectos Wo Puentes”y” Camimos” “CC TTTTNTUTTA 
CONSTRUCCION DE VEREDAS: 
E TE, MAA AAA 5 PP PANA. 
CA LLE S - MH iy EM AR DAI 
Parcial Totalea 
M2 
EJECUCION DE VARIAS VEREDAS DE LA CIUDAD, QUE FORMAN 
ro EL PROYECTO. N.> 29 Manada A PIO cr e o hd A A 
EJPCUCION DE VARIAS VEREDAS “DE LA CIUDAD, QUE FORMAN| —- 
EL PROYECTO NN. 30 ...rooconconrororon nc oca rra rro rr [ss RNA 7,390,— 
VEREDAS A CONSTRUIRSE EN LA RAMBLA "BRANCIA Y RAMBLA 
GRAN BRETAÑA entre las calles Sarandí y Cindadela ...... 1aez 10.270,— 10.270.— 
. a mm. orar poro - Edil ii 
TP OMA: esonconrcoro rar to rraco aos MA | - AA — 
FINANCIACION PREVISTA: DECRETO N.* 1044 * A 
OS PA PEA E ¿ 
A PROYECTOS Y ESTUDIOS DE OBRAS DE ARTE A 
A:Cargo de la Sección Estudios y Proyectos de Puentes y Caminos y teimasito” 
há O o ia, E E 
IIA gn PX eV 
PUENTE EN La AVENIDA PERSAROL SOBRE El ARROYO 'MIGUD--* rt ES AN 
. LBTE (HORMIGON ARMADO) 4 tramos de ¿m25 de luz c/0. .. a 
FÍINANDIACIO NPREVISTA: PLAN SEXENAL, DECRETO N.? $388 "0000 000000 CT AS 
PUENTE--DE HORMIGON ARMADO EN LA CAÑADA CASAVALLE EN 
EL PREDIO DBL CEMIENTERIO DEL NORTE. 2 tramos de 4m.50 
E DATA ARI AA rra o dior ia aos a 
FINANCIACION PREVISTA: PLAN SEXENAL, DECRETO N.* 6120, 
II SN AA A RIOS A 


me BY: —- 


ESTUDIOS REALIZADOS 


E 


METRAJES 


Totales 
MI 


E + 
“ 


- 9.845, — 
7.126.— 
6:965.— 
3.323.— 
6.267.— 
:8.559,— 
8,623.— 

5.315.— 

7.211. — 
10.105, 
4.459.— 

7.302.— 


e. . > 
2 , 
10 
PEBRERO ..:l....... Iron rro rr rro rro ro rro rro rro rroo corr 20 
JA 
- . 
M 0 rarerteron porn rr or rra near rr rar rara a ra rr ra rr rr 
Y 
ABRI: iii 
e » 


MATO 0 ia a ¡a ad 
pl » 


JULIO cocorcncrccnrnccr nn HE ir IA 


AGOSTO A ERES 
A AA A E 
OCTUBRE IAEA Arias iaa 
A 
DIGÍEMBRE .......... A 


25.106,— 
; 


1 


, 


LIQUIDACION "DEL 21 DE DICIEMBRE DE-1949 AL 20 DE DICIEMBRE DE 1950 


CUENTAS DE PAVIMENTACIÓN FORMULADAS — DECRETOS 1044 — 2074 - 1098 


METRAJES 


CLASIFICACION 


CORDON PAVIMENTO IMPORTE 


" E] 


a 


Hormirón sas ta ME 319.886.1109 |'"$ 3.165.457.86 
COÑA rocio CIO E 79.291.217 "— 509.219.78 
o A A 11.858,58 sa 7.761.00 
DC senccda MB? 22.460.3700 | ”  187.221.83 
VU ads E * 17.387.0248 | ”  102.089.54 
Mejoramiento , don A A E 81.205, 2000 | ” 314,474.91 
A A E | 24.157.4330 | ” 46,064.88 
-Terraplén A A A , -84.816.0000 | ”  131.154.88 
Desmonte en terra rooococcoccoolaccaonoro | : 10.115.52 "21,045.01 
Ar rg 

; * SUMA |-$ 4.484.469.71 


MOVIMIENTO DE «MATERIALES Y, HERRAMIENTAS DE LA SECCION DEPOSITOS, 


CORRESPONDIENTE AL AÑO 1950 


se 


PARA TRATAMIENTO 


UNIDADES 


> 


822.550 Kgs. dé alquitrán E A A 
TIL L00 IR ÁTOMO rririacnra ra rar ro pco do nro criac ono icad o cren 


ad COMBUSTIBLES 


il 70 Lts. deraldohol —....tomoccoorommmns. ts da des 
28.720 Lts, de MALA —....oomononooonccoanonconanorororandacacoraneconos 
98.668 Kgs, de carbón Cardiff “.............. Ls a daa ] 
8.000 Kgs. dd ÍraguWX' .onoroorrorccancco norma naco nao nana nora arroncoos 


qua 


("51.098 Kogs, dd duel-odl .occccoroccnnccccon coo rocncno no ANA A 
15.390 Lts, de gasol! ..ooororonoormorcronsrororanororronsrareranasos 
23.000 Kga. de lefa ........ooooomo».. PA A 
1.100 Lts. de nafta. luz .......ooo.o... A AT 
10.000 Lis. de queroseñne ..... NENE a AAA 

a LUBRICANTES, . ! 
* 2.564 Lts, dé decia ineral* RT 
423 Kgs, 2%0 aceite valvulina - A A A 
17% Kles. s10 * grasa: mineral .urv.v. rr ero mom.» AU Per 
' MÁTERTALES —- : 
E 
me 6 Botellas con: agua Jado ...ooocoronnrennarroraronocordarionro ros, 
: 2 Lts. áGido Tmurlático ,...t..rmoovotabornnorennododocraaronrarona 
140 Kgs. mbre varios ermnanmanoncdrnonanoneneraniloncnnaneneness 
'B9 'Bolgag| con aserrín aa de 
' 6.525 Baldosas Y DAMOS .toioocaccorscharcas robados orocirarcarinanonos 
Ñ 10 Kgs, de bulones ....cimmm.io.:óos 


2.000 Kes. de cal MITA ...oomoocrre. 
253 cáTOS ICOMAEBÍO ¿rr trorcooorrrrororronar rr raroraroroconcosros»a 
300 Kgs. darbonato de cal Donar ear nono rra ono rr reo grecarocacacona 
12 Lts. 500 de ereolína DESENCANTO 

. 10 Juegos de: cumbrefan ....ocvocnovaao roo rrrrorc co lasorerraroneno 
Y 50 Kzgg. derrento refractario - AAA 
182 Mts. cprdón granito ...ooomooccconncoonanrrrarrarjora roo naro cana 
15 Kigs, chapa clio 1HeB ...roomoomoonommmansrracronaoronaroronosara 
22 Kgs. qna hierro galvanizado .......o........ dad 
48 Chapas de cil .....oocoporoonacioncacononannacororrarooronoo.s 


n 3 Escalohes monolíticos ........ Poreoro rar ros rara rco orar ro o 


¿- pryT4 Kgs: de estopa ............o dorooranpranonorggrronogonencnones 

5, Kgs, estafio composición ..+....... AA EE PA Na 

900 Kgs. ds explosivos eprenorsnanennrapranenononanacin vida aibindo 

10 Calas leon fulminantes +... 0200 rotantocrtrccnnobrsarorncosronns 

+ **817 mé "erhvilla y gra viRÍD ......ooovocncoonromossrorsrovorirsros:s 

2,102 Figs: DierTo. TEdOMÍO eo orroposorcoccroncroroso 

175 Kgs. 1phÓN ....ooooooncormoscorrrrnconnos»a 
17.000 Ladrillos de PPOMBA coccion -eoooosano y 

200 Ladrillos 'refractarios* pardo hn reno r dor r0h ibn banodrcrornonano no 

425 Mts. madera nino Brasil. ..... omo... ooommencranaroaanor omo da 

100 Kgs: Qe municiones ir .ononorompormoporrorsosrrosrroycarnoncrcosa 


10 Tarros' pintura — varias ad dana a e... 


32 Paños pare PISO ...coromommoon cree nnnconanenmoncnrarereneess 
41 Poste madera "dura A o io 


EAS rn.” - P.e.os=-.. 
. S ¿ 


COSTO 
Ad 


L 45.250,25 
" — 44.975.92 


” .31.50 
”  .041.60 
”  B.525.40 
” 365.00 
” — 4.950.75 
» 1.346,80 
” — $.348.00 
. 324.50 
* 1.267.765 


"1.780,20 
". 331,12 
” 103.27 


$ 140,967.97 


Te 


Ha 


AS 


CORRESPONDIENTE AL AÑO 1950 


EÑTO DE "MatériaLEs" Y HERRAMIENTAS DE LA SeccioN OebosiTós,* 


A A A A 5 5 5 5 5 O E A rre 


2» mamón e“ al o E TEEN AR se 


UNIDADES 


arras n 


TRASPORTE ....ccomoo.... ec 


Ss 


t ». P 
14.800 Sacos portland — común— +....... A E sad pola 


1.700 Sacos portland “Incor” ...... ers das ETE ade 
586 Mts, de pedregullo .....oooooocroroonoorrarianacarananass a 
90 Paquetes de puntas de ParÍS — ..oooomooooconosrranononnamo ds 
19 Kgs. 640 piolín algodón .........ooo.oooommecconeroromasoos Fara 


¿4 34 Rollos: TrUberoide .....o.oommonon»o.. Cerrar ron o rra rar tara 


205 Mts, tejido pará zaranda ....o..ooporoomo.oo.. da 
¿200 Tejúclas a as ad ino o rara ner ao nro poro reo reso 
200 Ks. tierra relractarilá ...oomomoronoororonror» SERA 
4 29: Feres 

ES AR AA 


HERRAMIENTAS E ú 


8 Aceliteras —...oomooneccrarcrnarornorcorasanoss cons poncnnanennas. 
48 Azadas para tierra .... ..o. ooo ooopoommmerorororarosrrrsonssnos 
36 Baldes para albañil .,...... EA AAA AS oros. 
“22 Cepillos Data DÍSO ...oonooroororrprrorarsaroso ro dr rca benacaro 


e. 


480 Escobílones piazabal . 
72 Escobas piazabal ......... 
24 Horquillas 
72 Lómas; vaTÍa8 ...onmonmoom.oo». 
4 Llaves Írancesas .........: Prep .. 
:12 Metros para carpinteros ..orporoposrpo ro 
0240 PÚlQS coporogoncananona Aosta e da aa 


24 Picos de hacha .>..ocooorosro 
+ 96 Pinceles “varios "........ 
3 Pinzas universal ...... 


,12 Regadoras ......... secas A RE Po caia E E 
y + MA ROSAderaS +.ommomooconnocnoo: OA 
. 5 Tenazas para carpintero ermmorrarss ronnacaro os 2... lheruecos. 
. 10 Tijeras Cizallas ........... Parororronro nor ro raro rrmarr dr 
, ¿ Tronador Perreo rnao arranco Porrera PA e 
A /»" REPUESTOS 
4 n ; - » ' . . 
_ 24 Agujas farol PabrO ..rmirrooncrovararnnonananvacanoros casas 
12 Botasjde' gdMa ........oo.o.. Lo rraaraa ras eo. dirncana enomoo.s 
EA A A 
2 Cables BCETO copeprorogorogbirnrcaororrocoropaosororoordacadadó 
1 Cámara para auto morra naar nan nano cara nora nr arar da rar rado dos 
10 Mts. ¿epeó* rojo A RON 
i ¿15 Mta. gordón "para 1úz ...... Ponvonos. cerrarororoororcaciog on ter 
: 20 "Mts: correa pelo Camelld +... opponcrporrororarasccaraconar ado mos 
h *24'Cuerog bomba farol IE A o 
1 Cubierta para auto s...orrcoprcon raso rrrreoona ra e Lo... 
1 Extihtor ..... EN A ars co 
- 98 Fárolés Victor ........ poranarccanons Ei ir 
4 Faroles FabrO ...oooommacccccon».» das crransorsanaronncerana 
' EC PRA BP ORT E corto ran conono cor ornonoiono no 


. de tipafondos” ...ooomoroncororoor A 


$ 140.967.97 


Ne 
"30.340,00 

” 4.675,00 
” 5.567,00 
» $9.90 
» 82.07 
» 668.00 
"” .276.00 
, 48.00 
00 
«AD 
Mo 539.95 


E 9.60 
e . 139,68 
." 99,07 
e 45.69 
“o ” 33.00 
» “14.00 
»* j y 3,18 
”. 173.00 
ld 3:60 
. 315.55 
” 48.00 
ld +, 532,00 
” 162.10 


$ 137.M48.59 


MOVIMIENTO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE LA SECCION DEPOSITOS, 


CORRESPONDIENTE AL AÑO 1950 


zz Á_ OE E EEE] 


UNIDADES 


ES, TRASPÓOÓRTE coocormicccinaricer oca da leas 


24 Guantes para ebay ES a AA 
63 Lámparas para lUZ ...oooommomo.o... AAA 

6 Llaves para ]uz Cc. ..o..ooooooo.». ia ae 
4 Mandíbulas tturadoraSs ....ooomooccororaarocrarocrrnonororor.s 
336 Mantillas farol Pabro ...ocorcooiorcancooo.o e 
$84 Mangos de ázada ..... rr rro rr rr reos 
402 Mangos de piCO .....ooommmommaocaocos A ea ios + 
540 Mango$ “par escobillones di a Prrnoersarorcror.s?.. 
300 Mangos para marrones .......... a A PE nia 
108 Mangos para Dala ....oooomonroooomancornessnosrnoronparsares os 
12 Mangos para rogadera ...... harnonses rrcononsa noc aro cmo ro 
125 Mechas para barreno ...... raro parar rr rro ro rr rr rr 
12 Quemadores para larols FADTO csoonorsomcormmomomoor.. ai 
72 Oídos mara farol Fabrq oa eororororonsoss ponporrsciodras 


3 Putitas pala mMEeCÁnica "..coomoootanooorcconccrcarscorosrosmscons | 
48 Hojas 8lerra ......oooooncncrarorrorsccronoras A 
380 Trajes para obréros E A AO mea 


24 Tubos nivel agua- .....oo...o.ooooooooo.o.. O ronvorenas 
E EIN 
23 Tubos farol Fabro E dond ro rororaraon:”. 
22 Vidrios varios E AA ARA 
336 Pares de BUeCOS ..oooomonoommmmmocrs» Corina e a 


ARTICULOS PARÁ BOTIQUIN 


. 
y 


30 Botellas de agua OXigedada .....oooooorommorommaoo. om 
36 Paquetes de algodón .......... VES iaa 
30 Cajas con gasas ......oommooooo». Doa A o 
:18 Frascos tintura de yodo ........ E A a 
140 Paquetes vendas ......... ON enooonano dorrrmorrrndo 


SUMA: TOTAL FINAL ....ocorooronanronocorrorr ios 


A cargo de la SECCION DEPOSITOS. 


COSTO 


"$ 187,948.59 


>. 96.00 
y 50.52 
” 3,18 
a 1.245,00 


| 184.80 
gu o E OD 


»  * 449.09 
20 89.75 


de 302.40 


a 148.84 
"> ' 18.00 


A 115.00 


e 13.00 
” 1 23 80 
= 166.40 
de 6.24" 
mo 1,408, oy* 
» 22.80" 
e 153.40. 
- 132.00 
q 23.80 


* 


4 
4 


%: 


Po Y.012.40' 


"" "16.60 
» 14.75 
e 23.40 
» 22.50 
_ 46.32 


$ 196.836.18 


» , 
3 ” 

. 

.y 
* 

- e , “ 

» 
. > 


+ 


» 


» 


1 
t 


| .. A 


Mot o 


Resoluciones y Decretos. Relacionados con Asuntos de Competencia 


de la Dirección de: Vialidad 


INTENDENCIA MUNICIPAL 


Montevideo, 27 de Febrero de 1950... 
VISTO: el plan de obras de vialidad que ha,, . 
formulado la Dirección de Vialidaq de Monte- 


video: para el añito 1950; 


CONSIDERANDO: que el plan que se eleva. 


comprende obras cuya realización se ha pre- 
visto mediante contratación con empresas pri- 
vadas, algunas de 'las cuales han sido ya 
contratadas en el año pasado; que igualmente 
se incluyen en el njismo los trabajos a reali- 
zarse- por Administración, así como otros que 
se encuentran'al presente en estudio y trámite 
y cuya realización dependerá de las posibili- 
dades técnicas y resoluciones a adoptar; 

SIDERANDO que cada una de las obras 
incluídas responde $ razones de interés gene- 
ral del departamento; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


Remitir el plan dé obras de Vialidad para el 
ejercicio 1950, a la ronsideración de la Junta 
Departamental, a lós efertos de lo dispuesto 
en el artículo 35% iriciso 38, apartado A. de la 
Ley Orgánica Municipal. — (Fdo.): GERMAN 
BARBATO, Intendehte Municipal. - Ing. Ho- 
racio A. Magnani, Encargado Dirección Gral. 
del Depto. de Obras Municipales. : 

DECRETO N? 7034 


APROBACION DEL PLAN DE OBRAS DE 
VIALIDAD POR EL AÑO 1950. 


LA JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE MONTEVIDEO, 
DECRETA: 


Artículo 19 — Apruébase el Plan de Obras de 
Vialidad para el año 1950, estructurado por la 
Intendencia Municifal. 

Art, 29 — Comuniquese, - Sala de Sesiones 
de la Junta Departamental. a 30 de Marzo de 
1950, — (Fdo.): IGNACIO -BAZZANO, Presiden- 
de, - A. Lamboglia de Las Carreras, Secretario 


General. 
Montevideo, Abril 10 de 1950. 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


Acúsese recibo; publíquese, a sus efectos 
transeríbase al Departamento de Obras Muni- 
cipales con agregación de antecedentes e 


incórpórese al Reglstro correspondiente. — 


(Fdo.): GERMAN BARBATO, Intendente Mu- 


" miclpal. - Miguel A. Clavelli, Secretario. 
"CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL 


ARROYO DE LAS PIEDRAS EN EL PASO 
" * DE BAJO-HONDO 


+ *=*::* Montevideo, 24 de Febrero de 1950. 


“TRAIDAS nuevamente 2 despacho estas 
actuaciones; 

RESULTANDO: que de acuerdo con lo dis- 
puesto en oportunidad. la Dirección de Vialidad 


"de: Montevideo procedió a convocar a licitación 


pública para: la construcción del puente pro- 
yectado sobre el arroyo de Las Piedras, en el 
Paso del Bajo Hondo; 


RESULTANDO: que al primer llamado efec- 
tuado para tal fin, se presentaron tres pro- 
puestas; que la más baja de ellas es la corres- 
pondiente a la firma Caviglla y Cosco, quien 
ofrece ejecutar los trabajos licitados por los 
siguientes precios: $ 3.72 el metro cúbico de 
desmonte o excavación en tlerra, $ 24,00 el 
metto cúbico de desmonte o excavación en 
roca, $ 57.60 el metro cúbico de hormigón ci- 
bald $ 240.00 el metro cúbico de hormigón 
armado tipo AA, $ 187.00 el metro cúbico de 
hormigón armado tipo A, $ 2.60 el metro cua- 
drado de sobre piso, $ 2.00 el metro cuadrado 
de tratamiento superficial de la clase 2, $ 4.80 
el metro cuadrado de macadam de 0m.23 de 
espesor terminado, sobre los aceesos dentro de 
los estribos del puente; obras de acceso al 
puente: $ 7.00 el metro cuadrado de revesti- 
miento de taludes de piedra rejuntada, $ 2.35, 
el metro cúbico de terraplén de aceeso termi- 
nado y $ 1.82 el metro cuadrado de firme de 
tosca, propuesta que, aplicándole los metrajes 
del proyecto, asciende a la cantidad total de 
$ 32.296,14, comprendiendo: $ 22.838.40 por la 
construcción del puente propiamente -dicho, 
$ 6,895.58 por el acceso en el Departamento de 
Montevideo y $ 2.562.18 por el acceso en el 
Departamento de Canelones; 

RESULTANDO: que la Dirección de Vialidad 
de Montevideo expresa que dicho monto está 
un 128 % más elevado que el calculado por 
la oficina técnica respectiva, porcentaje que 
estima admisible, por lo cual se inclina por la 
aceptación de la mencionada propuesta; 

RESULTANDO: que por resolución N0 33.435, 
de 2 de Febrero en curso, se solicitó del Minis- 
terio de Obras Públicas se sirva depositar en 
la Tesorería General, previamente a la adjin- 
dicación de la obra de que se trata, la cantidad 
líquida de pesos 13,981.36, que comprende; 


MR 


$ 11,419.20 correspondiente al 50 % del importe 
del puente de que se trata, y $ 2.562,16 por el 
ácceso a dicho puente en el Departamento de 
Canelones, contribuciones éstas que dicho Mi- 
nisterio decidió efectuar eh oportunidad; 
CONSIDERANDO: que existiendo real urgen- 
cía en la realización de los trabajos de que se 
trata y en mérito a que la tramitación corres- 
pondiente por parte de la referida Secretaría 
de Estado a los efectos del depósito de la men- 
dionada cantidad, dilataría la adjudicación de 
las obras de que se trata con la consiguiente 
posibilidad de que pudiera vencer el piazo de 
mantenimiento de propuesta antes de efec- 
tuarse tal adjudicación se estima conveniente 
disponer que la preíndicada suma. de $ 13.981.36 
que estaría a cargo del mencionado Ministerio, 
sea imputada al rubro de “Obras, Servicios, 
Conservación y Mejoras” del presupuesto en 
vigor, cod carácter de reintegro, uba vez que 
el citado Organismo efectúe el depósito de di- 
cha cantidad; . 
CONSIDERANDO: que en lo que respecta al 
importe de $ 11,419.20 que representa el otro 
50 % del costo del puerite de que se trata y 
que será de cargo de esta Intendencía, ya por 
la citada resolución de 2 de Febrero en curso 
se dispuso fuera imputada preventivamente al 
fubro de “Obras, Servicios, Conservación y 
Mejoras” del presupuesto en vigor; que la su- 
ma de $ 6.895,58 que importa el acceso en el 
Departamento de Montevideo, corresponde sea 
atendida con “Bonos de Mejoramiento de Ca- 


08: 
Sel ATENTO: a lo expuesto: 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
ha RESUELVE: 

1? — Aceptar, condicionado a los efectos im- 
puestos por el contralor preventivo financiero 
de legalidad, la propuesta formulada por la 
empresa Caviglia y Cosco, quien se compro- 
mete a. construir, en un todo de acuerdo con 
los diversos elementos que sirvieron de base 
en el respectivo llamado a licitación, un puen- 
te sobre el arroyo de Las Piedras, en el Paso 
del Bajo Hondo y demás obras accesorias, por 
los sigulentes precios: TRES PESOS CON SE- 
TENTA<Y DOS CENTÉSIMOS ($ 3.72) el metro 
dúbico de desmonte o excavación de tierra, 
VEINTICUATRO PESOS ($ 24.00) el metro 
cúbico de desmonte o excavación en roca, CIN- 
CUENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA 
CENTESIMOS ($ 57.60) el metro cúbico de 
hormigón ciclópeo, DOSCIENTOS CUARENTA 
PESOS ($ 240.00) el metro cúbico de hormigón 
armado tipo AA., CIENTO OCHENTA Y SIETE 
PESOS ($ 187.00) el metro cúbico de hormigón 
armado'tipo A., DOS PESOS CON SESENTA 
CENTESIMOS. ($ 2.60) el metro cuadrado de 
sobra piso, DOS PESOS ($ 2.00) el metro cua- 
drado de tratamiento superficial de la clase 2, 
CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTESI- 
MOS ($ 4.80) el metro cuadrado de macadam 
de 0m.23 de espesor terminado, sobre los ac- 
cesos dentro de los estribos del puente; obras 
de ácceso al puente; SIETE PESOS ($ 7.00) el 
metro cuadrado de revestimiento de taludes de 
piedra rejuntada, DOS PESOS CON TREINTA 
Y CINCO CENTESIMOS ($ 2,35) el metro cúbi- 
co de terraplén de acceso terminado y UN 
PESO CON OCHENTA Y DOS CENTESIMOS 
($ 1.82) el metro cuadrado de firme de tosca, 
propuesta que, aplicánddle los metrajes del 
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dicho, $ 6.895.58 po ¿ 
62,16 pox el ateeso 


mento de Montevide%ky 
en el Departamento «eN tlpnes. 

22 — De la referida caMidad total de pesos 
32.296,14, de acuerdo con lo convenido en opor- 
tunidad, el Ministerio de- Obras Públicas se 
hará cargo de la suma líquida de TRECE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 
TREINTA Y SEIS CENTESIMOS ($ 13.931.36) 
que comprende: $ 11,419.20 correspondiente al 
50 % del importe del puente propiamente di- 
cho, y $ 2.562.168 por el acceso en el Departa- 
mento de Canelones. 

32 -— La suma de ONCE MIL CUATROCIEN- 
TOS DIEZ Y NUEVE PESOS CON VEINTE 
CENTESIMOS ($ 11.419.20) a que asciende el 
50 % del importe del puente en cuestión y que 
es de cargo de esta intendencia, será atendidó 
econ la partida*que por igual cantidad y para 
tal fin se imputó preventivamente al rubro de 
“Obras, Servicios, Conservación y Mejoras”, del 
presupuesto en vigor, de acuerdo con lo dis- 
puesto por resolución N? 33435, de 2 de Febrero 
en curso, y la cantidad de SEIS MIL OCHO- 
CIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 
CINCUENTA Y OCHO CENTESIMOS (pesos 
6.895,58) a que asciende el acceso en el Depar- 
tamento de Montevideo, será imputada a “Bo- 
nos de Mejoramiento de Caminos”. 

49 -—— Disponer que la suma de TRECE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 
TREINTA Y SEIS CENTESIMOS ($ 13,931.36) 
de que trata el numeral 22 y que es de cargo 
del Ministerio de Obras Públicas. sea imputada 
al rubro de “Obras, Servicios, Conservación y 
Mejoras”, del presupuesto en vigor, con carác- 
ter de oportuno reintegro, 

59 — Transcríbase al Ministerio de Obras 
Públicas y comuníquese a la Dirección de Viali- 
dad de Montevideo; hecho, vor Secretaría no- 
tifíquese a la empresa Caviglia y Cosco; mani- 
festada que sea su conformidad, con noticia al 
Departamento de Hacienda, pase a la Conta- 
duría General para la intervención correspon- 
diente. Cumplido. volverán estas actuaciones a, 
la Dirección de Vialidad de Montevideo, a sus 
efectos, — (Fdo.): Por el Intendente Munici- 
pal: Ing. Horacio A, Magnani, Encargado Di- 
rección Gral, del Depto. de Obras Municipales. 


CONSTRUCCION DE UN PUENTE SOBRE LA 
CAÑADA CASAVALLE EN EL CEMENTE- 
RIO DEL NORTE Ñ 


Montevideo, 5 de Octubre de 1950. 
VISTO: que por resolución N9 37.879, de fe- - 
cha 6 de julio ppdo., se dispuso que la Dirección 
de Vialidad de Montbeyideo procediera a 'con- 
vocar públicamente a postores, para la cons- 
trucción de un puente de hormigón armado y 
demás obras accesorias, sobre la cañada Ca- 
savalle, en el predio del Cementerio del Norte; 
RESULTANDO: que al segundo llamado efec- 
tuado con tal fin, se presentaron tres pro- 
puestas; que la más baja de ellas es la formu- 
lada por la empresa Teodoro Ganser, la que 
asciende a la cantidad total de $ 12,693.71; 
CONSIDERANDO: que la Dirección de Viali- 
dad de Montevideo expresa que el referido 
monto €s sensiblement igual al calculado por 
la respectiva oficina técnica, por lo que acon- 


mb 


seja se proceda a la aceptación de la referida 
propuesta; 

ATENTO: alo informado en oportunidad por 
el Departamento de Hacienda; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


19 — Aceptar, condicionado a los efectos im-: 


puestos por el contralor preventivo financiero 
de legalidad, la propuesta formulada por la 
empresa Teodoro Ghanse:r, quien se compromete 
2, construtr, en un todo de acuerdo con los di- 
versos elementos que han servido de base en 
el respectivo amado a licitación pública, un 
puente de hormigón armado y demás obras 
accesorias, sobre la cañada Casavalle, en el 
predio del Cementerio del Norte, por los si- 
guientes precios unitarios: CIENTO CUAREN- 
TA PESOS ($ 140.00) el metro cúbico de hor- 
migón armado para tablero, incluida la vereda, 
CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 185.00) 
el metro cúbico de hormigón armado para vigas 
de pórtico, DOSCIENTOS PESOS ($ 209.00 el 
metro cúbico de hormigón armado para pilares, 


CIENTO TREINTA PESOS (3 130.00) el metro" 


cúbico de hormigón armado para patines de 
fundación, CIEN PESOS ($ 100.00) el metro 
cúbico de hormigón armado para losas de ac- 
cesos, VEINTE PESOS ($ 20.09) el metro lineal 
de baranda de hormigón armado, TRES PESOS 
CON VEINTICINCO CENTESIMOS ($ 3.25) el 
metro cuadrado de sobre-piso de hormigón, 
DOS "PESOS CON TREINTA CENTESIMOS 
($ 2.30) el metro cuadrado de tratamiento su- 
perficial clase 2, DIEZ PESOS ($ 10.00) el me- 
tro cuadrado de revestimiento"de piedra re- 
juntada, y DOS PESOS CON DIECIOCHO CEN- 
TESIMOS ($ 2.18) el metro cuadrado de pavi- 
mento de tosca de 0m.20 de espesor (después 
de cilindrado). 

209 — El importe total de DOCE MIL SEIS- 
CIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON SE- 
TENTA Y UN CENTESIMOS ($ 12.693.71) a que 
asciende la propuesta de que se trata, aplica- 
dos los metrajes del proyecto, será atendida 
con los fondos que determina el inc. hb), apar- 
tado 6% del artículo 1% del Decreto N2 6129 
(Plan Sexenal de Obras, Etapa:año 1948), 

32 — Comuníquese al Devartamento de Ar- 
quitectura y por Secretaría, notifíquese a la 
empresa Teodoro Ganser; manifestada que sea 
su conformidad, con noticia al Departamento 
de Hacienda, pase a la Contaduría General pa- 
ra la intervención pertinente. Cumpliáo, vol- 
verán estas actuaciones a la Dirección de 
Vialidad de Montevideo, a sus efectos. — (Fdo.) 
Por la Intendencia Municipal: Ing. E. Mario 
Peyrot,' Director Gral. del Deptó. de Obras 
Municipales, 


CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA 
AVENIDA AL PEÑAROL 


Montevideo, 6 de Julio de 1950, 

VISTAS: estas actuaciones en las que por 
resolución NO 35.448, de fecha, 13 de Abril p. 
púo,, se dispuso que la Dirección de Vialidad 
de Montevideo convocara públicamente a pos- 
tores para la contratación y ejecución de un 
puente de hormigón armado de 7 metros 50 de 
cálzada y veredas de 3 metros cada una, en la 
avenida al Peñarol, sobre el arroyo Míguelete; 
RESULTANDO: que al acto realizado al efec» 
to, se presentaron cuatro propuestas; que de 


ellas, resulta la más baja la de la empresa Ca- 
viglia y Cosco, la que ofrece ejecutar las obras 
proyectadas por los precios de: $ 135,97 el me- 
tro cúbico de hormigón para tablero, $ 193.00 
el metro cúbico de hormigón armado para vigas - 
de pórtico, $ 217.50 el metro cúbico de hormi- 
rón armado para pilares, $ 81.75 el metro cú- 
bico de hormigón armado para losa de acceso, 

$ 92.30 el metro cúbico de hormigón simple 
para dados de fundación, $ 27.75 el metro l-. 
neal de baranda de hormigón armado, $ 2.72 
el metro cuadrado de sobre-piso de: hormigón. 

$ 2.24 el metro cuadrado de tratamiento super- 
ficial, $ 1,26 el metro cúbico de terraplén y- 
$ 3.96 el metro cuadrado de revestimiento con 
piedras rejuntadas; que dicha propuesta, apli- 
cándole Jos metrajes del proyecto, asciende a 
la cantided total de $ 51.109.23; 

* RESULTANDO: que la Dirección de Vialidad 
de Montevideo expresa que dicho importe está 
un-5 % más bajo que el coste calculado para 
los mismos trabajos por la oficina técnica.res- 
pect,va, aconsejanido la aceptación de-la pro- 
puesta: 

* CONSIDERANDO: que la construcción de 
dicho puente figura incluida en la relación de 
obras aprobadas por Decreto N% 6336 de la- 
Junta Departamental (Plan Sexenal de Obras 
—Etepa 1949... Artículo 19, apartado 4, inciso 


a): 
ATENTO: a lo informado; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


£?% — Aceptar, condicionado a los efectos im- 
puestos vor el contralor preventivo financiero 
de legalidad, la propuesta formulada por la 
firma Caviglia y Cosco, la que se compromete 
a ejecutar, en un todo de acuerdo “con los 
planos, pliegos de condiciones, planilla de me- 
trajes y demás elementos que han servido de 
base en la licitación respectiva, los trabajos 
de construcción de un puente en la «avenida 
al Peñarol, sobre el arroyo Miguelete, por los 
precios de: CIENTO TREINTA Y: CINCO *PE-- 
£08 CON NOVENTA Y SIETE CENTESIMOS 
($ 135.97) el metro cúbico de hormigón arma- 
do para tableros, CIENTO NOVENTA Y TRES 
PESOS ($ 193.00) el metro cúbico de hormigón 
armado para vigas de pórtico, DOSCIENTOS 
DIEZ Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CEN- 
TESIMOS ($ 217.50) el metro cúbico de hormt- 
gón armado para vilares, OCHENTA Y UN PE-- 
SOS CON SETENTA Y CINCO CENTESIMOS 
($81.75) el metro cúbico de hormigón armado' 
para losa de acceso. NOVENTA Y DOS PESOS 
CON TREINTA CENTESIMOS ($ 92.30) el me- 
tro cúbico de hormicón simple para dados de 
fundación. VEINTISIETE PESOS CON SETEN-- 
TA Y CINCO CENTESIMOS ($ 27.75) el metro 
lineal de baranda de hormigón “armado, DOS 
PESOS CON SETENTA Y DOS CENTESIMOS 
($ 2.72) el metro cuadrado de 'sobrepiso de 
hormigón. DOS PESOS CON VEINTICUATRO 
CENTEÉSIMOS ($ 2.24) el metro cuadrado de 
tratamiento superficial, UN- PESO CON VEIN- 
TISEIS CENTESIMOS ($ 1.26) el metro cúbico 
áe terraplén y. OCHO PESOS CON NOVENTA 
Y SEIS CENTESIMOS ($ 8.96) el metro cua- 
drado de revestimiento con piedras rejuntadas. 

22 — La erozación de CINCUENTA Y-UN 
MIL CIENTO NUEVE PESOS CON VEINTI- 
TRES CENTESIMOS ($ 51. 109,23) a que ¡as- 
ciende el monto total de la referida propuesta, 


e 


+ 


será atendida con la partida que señala el 
Decreto NY 6388 de la Junta Departamental 
(Plan Sexenal de Obrás-Etapa 1949 - Artículo 
12, apartado 4, inciso a), 


3* — Por Secretaría, notifíquese a la empre- 
sa Caviéglla y Cosco; manifestada que sea su 
conformidad, con noticia al Departamento de 
Hacienda, pase a la Contaduría General para 
la intervención correspondiente. Cumplido, 
volverán "estas actuaciones a la Dirección de 
Vialidad de Montevideo, a sus efectos. — (Fdo.) 
Por el Intendente Municinal: Ing. E. Mario 
Peyrot, Director Gral. del Depto. de Obras 
Municipales, 


CONSTRUCCION DE UN PASAJE INFERIOR 
EN LA AVENIDA AGRACIADA EN EL 
CRUCE CON LA VIA FERREA. 


“Montevideo 19 de Junio de 1950. VISTAS: 
estas actuaciones que se relacionan con la 
construcción de un pasaje inferior en la ave- 
nida Agraciada, en el cruce de las vías férreas 
del Ferrocarril Centra! del Uruguay; RESUL- 

: que por resolución N9 30,638, de 14 de 
Noviembre de 1948, —estimando esta, Inten- 
dencia que de las soluciones propuestas por la 
Dirección de Vialidad de Montevideo para lle- 
var a cabo dicho pasaje la más conveniente 
desde el punto de vista municipal es la 11 c, 
con la rasante 3, según se indtea en los pla- 
nos 4 y 3 se'remitieron estás actuaciones a la 
Administración del Ferrocarril Central del 
Uruguay solicitándole se sirviera concretar la 
forma en que se realizaría el levantamiento 
general de vías en la zona, si estaría dispuesta 
a postear los gastos que ello demandaría y ex- 
presara su autorizado punto de vista, respecto 
a la ejecución del pasaje en lo que le es perti- 
nente, en especial.en lo que tiene relación con 
su intervención, en la parte de obra que alec- 
taría sus vías: “RESULTANDO: que la referida 
Administración en su circunstanciado informe 
de ís. 54 a fs. 53, se ha expedido con respecto 
a las consultas formuladas; que del mismo se 
Concluye que la referida informante está de 

uerdo en principio en que se adopte la so- 
ción indicada por esta Intendencia; CONSI- 

ERANDO:; que «ello hace posible que se pue- 

iniciar de inmediato los estudios perti- 
nentes, a los efectos de preparar el proyecto 
definitivo; que este proyecto deberá contem- 
plar los puntos de vista de la citada Adminis- 
tración y de esta Intendencia: CONSIDERAN- 
: que teniendo en cuenta lo informado por 
a. Administración del Ferrocarril Central del 
Uruguay sería conveniente que la misma, en 
el momento oportuno, se encargara de todo lo 
concerniente a la licitación de los tramos me- 
tálicos necesarlos para el puente; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 


RESUELVE: 


1% — Aprobar, en principio, la construcción 
ge un pasaje inferior en la avenida Agraciada, 
en el ¿gruce con las vías férreas del Ferrocarril 
Central del Uruguay, adoptándose para el 
de la solución II c, con la rasante 3, se- 

se indica en los planos 4 y 3 de estas ac- 
jaciones, 

2% — Disponer el estudio del IS apio 
nitivo para dicho poso, en tal q 
contemple los puntos de vista ne de Admónis- 


tración del Ferrocarril Central y los de esta 
Intendencia, 

32 — Solicitar de la Administración del Fe- 
rrocarríl Central del Uruguay que, en oportu- 
nidad y previa coordinación de detailes entre 
la Dirección de Vialidad de Montevideo y el 
Departamento de Vías y Obras de esa Admi- 
nistración, en lo referente al esudio que con” 
temple los intereses de ambas parbes en el di- 
seño del puente, tome a su cargo todo lo con- 
cerniente a la realización del llamado a licita- 
ción respectivo para la adquisición de los tra- 
mos metálicos para el “puente en cuestión. 

49 — Transcríbase a la Administración del 
Ferrocarril Central del Uruguay; hecho, vuel- 
va a la Dirección de Vialidad de Montevideo 
para que, con carácter de ureente, proceda a 
estudiar el proyecto definitivo de que se trata, 
(Fdo.): Por el Intendente Municipal: Ing. E. 
Mario Peyrot, Director Gral. del Depto. de 
Obras Municipales. 


ADQUISICIÓN DE UNA MOTO NEIVELADORA 


“Montevideo 2 de Febrero de 1950. VISTAS: 
estas actuaciones en las que por resolución N9 
18991, de 8 de noviembre de 1948, se dispuso 
que la Dirección de Proveeduría y Almacenes 
convocara a licitación pública para la adquisi- 
ción de una moto niveladora liviana -4 motor 
Diesel con rodado neumático y con una cu- 
chilla con movimiento para cortes de taludes, 
hanquinas y cunetas, y de dos niveladoras pa- 
ra ser arrastradas por tractores de 35 HP. y 
eon enchilla niveladora de 2m.50 de largo co- 
nio mínimo; RESULTANDO: que al primer lla-. 
mado efectuado, se presentaron tres propues- 
tas para la provisión de la moto niveladora, y 
otras tres para las dos niveladoras :para «ser 
arrastradas por tractores; RESULTANDO: en 
lo relacionado con la adquisición de la moto- 
niveladora, que la Dirección de Vialidad -de' 
Montevideo expresa que la propuesta más con- 
veniente es la nresentada nor la firma Suney 
S. A,, quién, a la vez de ofrecer una máquina 
de mayor potencia en el motor, cotiza el pre- 
cio más bajo, o sean 12.061 dólares C.LF, Mon- 
tevideo; que en igual sentido se expide la Di- 
rección de Instalaciones Mecánicas y Fléctri- 
tas; RESULTANDO: que dichas reparticiones, 
a la vez han manifestado, como conveniente Ja 
adquisición de los repuestos que para la má- 
quina en cuestión, ye detallan de fs. 69 a fs. 
71 y que la referida firma Suney S.A. cotiza a 
fs. 72, en 1.805,94 dólares C.LF. Montevideo; 


RESULTANDO: en lo relacionado con la com- 
pra de las dos niveladoras pare ser arrastra- 
das por tractor, que tanto la Dirección de Pa- 
seos Públicos como la de Vialidad de Monte- 
video, se han desinteresado por la misma, en 
mérito a no serles necesarias dichas máqui- 
nas; CONSIDERANDO: que en mérito a lo in- 
formado, puede disponerse la adauisición de 
la moto niveladora en cuestión, rechazando las 
propuestas relacionadas con las dos nivelado- 
Tas para ser arrastradas vor tractor; CONSI- 
DERANDO: que no habiéndose obtenido aún 
la ficha vertinente del Contralor de Exporta- 
ciones e Importaciones para la importación de 
la moto niveladora y repuestos pertinentes, de 
que se trata, y beniendo en cuenta lo dispues- 
to por resclución N* 25.714, de 14 de junio de 
1949, procede condicionar la aceptación de la 
pp en cuestión, a la obtención de esa 
icha; 


CONSIDERANDO: que el importe total de 
13.866,94 dólares de que se trata, corresponde 
sea atendido con los fondos previstos por el 
apartado 9b, del artículo 1% del Decreto NO 
6129 de la Junta Departamental (Plan Sexenal 
de obras Etapa 1948); 

ATENTO: a lo expuesto; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


12 -— Rechazar las propuestas presentadas al 
llamado a licitación efectuado para la adqui- 
sición de dos niveladoras para ser arrastradas 
por tractores de 35 HP. y con cuchilla nivela- 
dora de 2m.50 de largo, como mínimo, 

22 — Aceptar, condicionado a los efectos im- 
puestos por el contralor preventivo financiero 
de legalidad y a la obtención dae la respectiva 
ficha de importación a otorgarse por el Con- 
tralor de Exportaciones e imporbaciones, la 
propuesta formulada por la firma Suney S.A., 
para la provisión, con destino a la Dirección 
de Vialidad de Montevideo, y en un todo de 
acuerdo con los elementos que han servido de 
base en el llamado a licitación pertinente, de 
una moto niveladora marca “Rome”, modelo 
N? 401, por el precio de DOCE MIL SESENTA 
UN DOLARES ($ 12.081) C.I,F. Montevideo, 
así, como también, de los repuestos que se de- 
tallan de fs. 689 a ís. 71, por el precio de UN 
MIL OCHOCIENTOS CINCO DOLARES CON 
NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 1.805,94) 
CIF. Montevideo. 

32 — La erogación total de TRECE MIL 
QCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES 
GON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (8 
13,866.94) de que se trata, así como también 
los gastos correspondientes al respectivo des- 
pacho de Aduana, serán atendidos con los fon- 
dos previstos por el apartado-9h, del artículo 
19- del Decreto N? 8129 de la Junta Departa- 
mental (Plan Sexenal de Obras - Etapa 1948). 

42 — Comuníquese al Departamento de Ar- 
quitectura y a la Dirección de Vialidad de 
Montevideo y con noticia al Departamento de 
Hacienda, pase a la Contaduría General para 
la intervención correspondiente. Cumplido, 
volverán estas actuaciones a la Dirección de 
Proveeduría y Almacenes para la notificación 
del caso y demás efectos pertinentes. 


ADQUISICION DE UN TRACTOR 


Montevideo, 13 de Abril de 1950. 
VISTO: que de acuerdo con lo dispuesto en 
oportunidad, la Dirección de Proveeduría y 
Almacenes convocó públicamente a postores 
para la adquisición de un tractor con pala 
empujadora (Bulldozer), con destino a la Di- 
rección de Vialidad de Montevideo; 
RESULTANDO: que ai acto realizado al 
efecto, se presentaron cuatro firmas interesa- 
das; que luego de estudiadas las respectivas 
propuestas por las Direcciones de Vialidad de 
Montevideo y de Instalaciones Mecánicas y 
Eléctricas, se llega a la conclusión que la ad- 
judicación de la presente licitación debe de- 
cidirse entre las firmas International Harves- 
ter Co, (Alternativa N% 2) y General Machi- 
nery Co. (Alternativa N? 7), ya que las máqui- 
nas ofrecidas por ambas son las que cumplen 
con las condiciones técnicas exigidas para el 
trabajo a que sele destina; 
CONSIDERANDO: que tanto la Dirección de 


Hg £ , 


31, 


A Ab. 
Instalaciones Mecánicas y pléctricas qomo la. , 


Comisión de Adquisiciones y aprovisionamien= 
tos expresan que a pesar de que la Internatto- 
nal Harvester Co, ofrece el Bulldozer marca 
“Allis-Chalmer” a menor precio que el cotiza- 
do por la General Machinery «Co. por el Bull- 
dozer “Carterpillar”, esta diferencia en precio 
se encuentra superada por la mayor potencia, 
peso, flexibilidad y superficie de apoyo de la 
oruga del último tractor sobre el primero; que, 


en consecuencia, se estima, como más conve- - 


niente proceder a la adquisición del tractor 
“Caterpillar” Diesel modelo D6,.de 1 metro 52 
de trocha, con una potencia de 65 HP en la 
barra de tiro, equipado con pala empujadora 
“Caterpillar” modelo N* 64 de 3 metros 15 de 
largo, de comando hidráulico, por el precio 
cotizado de $ 22.044,40, al que debe agregársele 
la suma de $ 164.00 por concepto de un juego 
completo de placas especiales para cubrir las 
uñas, a los efectos de servir de protección al 
rea cuendo se desplaza sobre pavimentos 
lisos; 7 


CONSIDERANDO: la calidad de la máquina . 


ofrecida, cuya, adquisición se aconseja y su re-- 
conocido prestigio en el mercado mundial, que 
representa una garantia de buena construe-" 
ción mecánica, eficiente rendimiento y fun- 
cionamiento satisfactorio en las tareas a que 
será destinada; 
CONSIDERANDO: que la «erogación total de 
$ 22.203,40, corresponde sea atendida con car- 
go a las disponibilidades que arrojan las par- 
tidas señaladas por los Decretós Nros. 5005, 
5238 y 6825, destinadas a la adquisición de 
vehíenlos. equipos completos, máquinas, etc.; 
ATENTO: A lo informado; c 


EL INXENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 


RESUELVE: 


12 — Aceptar, condicionado a los efectos im- 
puestos por el contralor preventivo financiero 
de legalidad, la propuesta (Alternativa 73) 
formulada por la firma General Machinery” 
Co., para la provisión, en consonancia con los” 
elementos que han servido de base en el res-' 
pectivo llamado a licitación, de un tractor 
“Caterpiliar (Bulidozer) Diesel, modelo D6, de 
1 metro 52 de trocha, con una potencia de' 65 
HP. en la barra de tíro, equipado cón pala em- 
pujadora “Caterpillar” modelo N9 62, de 3 me- 
tros 15 de largo, de comando hidráulico, por 
el precio de VEINTIDOS MIL CUARENTA. Y 
CUATRO PESOS CON CUARENTA CENTESI-, 
MOS ($ 22.044.40) así como también de un ¡ue- 
go completo de placas especiales para cubrir 
las uñas de dicha máquina, por el precio de 
CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 
164.00), -—-máquina Bulldozer que se destina a 
la Dirección de Vialidad de Montevideo. 

2% — La erogación total de VEINTIDOS MIL 
DOSCIENTOS OCHO PESOS CON CUARENTA 
CENTESIMOS ($ 22.208.40), será atendida con 
cargo a las disponibilidades que arrojan las 
partidas señaladas por los Decretos Nos. 5005, 
5238 y 6825 destinadas a la adquisición de vé- 
hículos, equipos completos, máquinas, etc.. 

30. Comuníquese a la Dirección de Vialí- 
dad de Montevideo y con noticia al Departa- 
mento de Hacienda, pase a la Contaduría Ge- 


neral para la intervención correspondiente. 


Cumplido, volverán estas actuaciones a la Di- 
rección de Proveeduría y Almácenes, para la 
notificación del caso: y demás: efectos”, 


—Y= 


“G 


RELLENO DE LA ZONA ADYACENTE AL 
MURO DE CONTENCION DE LA RAMBLA 
COSTANERA DEL RIO SANTA LUCIA 
PROXIMO AL PUEBLO DE SANTIAGO 
VAZQUEZ. 


Montevideo, 20 de Enero de 1950, 


. VISTAS: estas actuaciones que se relacionan 
con el relleno de la zona adyacente al muro 
de contención de la rambla costanera del Río 

. Santa Lucía próximo al pueblo Santiago Váz- 

¿ QUEZz; 

* «RESULTANDO: que se plantea la necesidad 
de construir digas, a fin de estar en condicio- 
nes de emprender los trabajos de refoulage de 

- arena, a cargo de la Dirección de Hidrografía 

« del Ministerio de Obras Públicas; que la Di- 
rección de Vialidad de Montevideo informa 
que de acuerdo a lo expresado por los técnicos 

«de la. citada Dirección de Hidrografía, la se- 
paración de las digas debe ser entre 100 y 120 
metros, distancias éstas necesarias para que 

rro el material transportado en suspen- 
sión; 


.. RESULTANDO:- que la Dirección de Vialí- 
dad de Monteyideo propone las siguientes so- 
iuciones para determinar la zona a terraple- 
nar, señaladas en el plano de fs. 8: a) la 1n- 
dictada en' marrón, en que se respetan los pre- 
dios particulares y la cancha de -tútbol exis- 

tente; esta solucion exige aproximadamente 
8.500 metros cúbicos de tierra de terráplén 
para consttucción de las digas y su coste se 
estima en $ 13.000.00, y b) — la indicada en 
amarillo en que se terraplenaria el área má- 
xima posible excluídas las zonas con cons” 
trucciones; esta solución exigiria la autoriza- 

. ción de los propietarios para ocupar de inme- 
alato sus predios alectados, lleyandose el ni- 

. vel de la .cancha de fútbol al definitivo, sien- 
do su costo de $ 11.090,00; .., 


. CONSIDERANDO: que a finde abordar los 
“trabajos de inmediato, para. asi estar en con- 
* diciones áe ejecutar las obras de refoulage de 

que se trata, es conveniente adoptar la solu- 

ción a), ya que la b) requeriría los trámites de 
* rigor para la ocupación de los predios afecta- 
"dos, con la consiguiente demora; 


CONSIDERANDO: con la Dirección de Via- 
¿lidad de Montevideo que para ejecutar las di- 
gas en cuestión, es necesario proceder a la 
contratación de 7 camiones de tres metros cú- 
.bicos de capacidad cada uno, por un máximo 
, de 250 horas; que el Pliego Particular de Con- 
diciones que. figura agregado de fs. 3 a Ís. Y 
es. apto. para efectuar el respectivo llamado a 
licitación pública para Ja contratación referi- 
«da, debiendo limitarse las horas de trabajo al 
¿máximo indicado de 250; 

CONSIDERANDO: que hasta tanto no se es- 
tablezcan los niveles definitivos de la zona, 
para ast.estar en condiciones de :estudiar el 
saneamiento de la misma, procede disponer 
que la Dirección de Vialidad de Montevideo 
realice los trabajos provisionales que se re- 
quieran a efectos de asegurar el desagúe de 
dicha zona; 

CONSIDERANDO: que en oportunidad se 

Fproveerán los recursos necesarios para aten- 
der la erogación que demande la ejecución de 
los trabajos de que se trata; 

-ATENTO:--a lo expuesto; . 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 


RESUELVE: 


19 Disponer que la Dirección de Vialidad de 
Montevideo, en base a la solución indicada en 
marrón en el plano que figura agregado a fs. 
8 de estas actuaciones y por la que se deter- 
mina la zona a terraplenar adyacente al mu- 
ro de contención de la rambia costanera del 
Río Santa Lucía, proceda a la construcción de 
las dígas que se requieren, a los efectos de es- 
tar en condiciones de emprender los trabajos 
de refoulage de arena, a cargo de la Dirección 


- de Hidrografía del Ministerio de Obras Públi- 


cas. 

2% — Disponer, asimismo, que la mencionada 
Dirección de Vialidad de Montevideo realice 
los trabajos provisionales que se requieran, a 
efectos de asegurar el desagúe de la zona de 
que se trata. 

32 — Disponer, también, gue la Dirección de 
Proveeduría y Almacenes, con carácter de muy 
urgente, proceda a llamar a licitación pública 
para la contratación de los servicios de siete 
(7) camiones de tres (3) metros cúbicos de ca- 
pacidad, por un máximo de doscientos cin- 
cuenta, (250) horas, con destino a los trabajos 
de construcción de las referidas digas, y sobre 
la base del Pliego Particular de Condiciones 
que figura agregado de ís, 3 a fs. 7, debiendo 
limitarse las horas de trabajo en él indicadas, 
al referido máximo de 250, 

4? — Comuniquese al Ministerio de Obras 
Públicas y transcribase a la Dirección de Pro- 
veeduría y Almacenes coh agregación del 
Pliego Particular de Condiciones de que se 
trata; cumplido, vuelva a la Dirección de Via- 
lidad de Montevideo, a sus efectos”, 


PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA 
La EJECUCION DE REMOCIONES Y RE- 
POSICION DE PAVIMENTOS DE HORMI- 
GON Y ASFALTO 


Montevideo, 6 de Julio de 1950. 

VISTO: que la Dirección de Vialidad de Mon- 
tevideo, en cumplimiento de lo dispuesto en 
oportunidad, ha preparado un Pliego General 
de Condiciones para la ejecución de remociones 
y reposiciones de pavimentos de hormigón y 
de asfalto; 

CONSIDERANDO: que con ello se persigue 
la ejecución, mediante el procedimiento de la 
licitación pública, de las referidas obras de 
remoción y reposición, en mérito a que las mis- 
mas, en la actualidad, no pueden ser llévadas 
a cabo por Administración, dado las múltiples 
tareas a cargo de la oficina pertinente; que 
dicho Pliego General, conjuntamente con los 
planos y Pliego Particular, respectivos, con la 
Ordenanza sobre Remociones en la Vía Pú- 
blica, así como también con el Pliego de Con- 
diciones Generales para la Construcción de 
Obras, servirá de base en los llamados a lcl- 
tación pública que se efectúen con tal fin; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


19 -- Aprobar el Pliego General de Condicio- 
nes para la ejecución de remocionés y reposi- 
ciones de pavimentos de hormigón y asfalto, 
formuladó por la Dirección de Vialidad de 


—.— 


Montevideo, y que luce agregado de fs. 2 a ds. 
17, el que, conjuntamente con los planos y 
Pliego Particular respectivos, con la Ordenanza 
sobre Remociones en la Vía Pública, así como 
también con el:Pliego de Condiciones Genera- 
les para le Construcción de Obras, servirá de 
base en los llamados a licitación pública que 
se efectúen con tal fin, 

2% — A sus efectos, vuelva a la Dirección de 
vialidad de Montevideo. — (Fdo.): Por el In- 
tendente Municipal: Ing. E. Mario Peyrot, Di- 
rector Gral. del Depto. de Obras Municipales. 


DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA 
CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA 
AVENIDA LUIS P. PONCE 


Montevideo, 4 de Mayo de 1950. 
VISTO: que la Dirección de Vialidad de 
Montevideo, de acuerdo con lo determinado por 
el artículo 26? de la Ordenanza sobre Cons- 
trueción y reconstrucción de Veredas, propone, 
a fs. 3, las características de acuerdo a las cua- 
les se tendrían que construír las veredas que 
en el futuro se realicen en la avenida Luis P. 
Ponce entre las calles Rivera y Charrúa. 
ATENTO: a lo informado; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


4 


10... La ejecución de las veredas en lá ave- 
nida Luis P. Ponce entre las calles Rivera -y 
Charrúa en el futuro se ajustará a las siguien- 
tes condiciones: 

2) Se construirán dos fajas embaldosadas; 
una adyacente al cordón, de un metro (1m.00) 
de ancho, y la otra junto a la línea de edifi- 
cación de tres metros (3m.00) de ancho; 

b) Frente a las entradas de peatones y 
vehículos se unirán dichas fajas con sendas 
embaldosadas de un metro con veinte centí- 
meros (1m.20) y de dos metros con cuarenta 
centímetros (2m.40), de ancho, respectivamen- 


to; 

2) Las baldosas a utilizarse serán de color 
crema y de dibujo en estrías, reglamentario; 

€) Los bordes libres de las partes embal- 
dosadas deberán protegerse con cordoneta de 
hormigón; 

e) En las partes no embaldosadas se cons- 
truirá un balastado de color rojo de diez centí- 
metros (0m.10) de espesor. 

22 — Las veredas se ajustarán, en su aspec- 
to general, a las disposiclones en vigor sobre 
construcción y reconstrucción de aceras. 

32 — A sus efectos, vuelva a la Dirección de 
Vialidad de Montevideo. — (Fdo.);: Por el in- 
tendente Municipal; Ing, E. Mario Peyrot, Di- 
rector Gual. del Depto. de Obras Municipales. 


DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA 
CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA 
CALLE GALICIA ENTRE LAS DE GABO- 
TO Y TRISTAN NARVAJAS 


Montevideo, 26 de Octubre de 1950. 
VISTO: que en consonancia con las previ- 
siones del artículo 26% de la Ordenanza sobre 
Construcción y Reconstrucción de Veredas en 
vigor, la Dirección de Vialidad de Montevideo 
propone la adopción de características especia- 
les para las veredas de la calle Galicia entre 
las de Gaboto y Tristán Narvaja; 
. DE ACUERDO: con lo propuesto; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


19 -- La construcción de las veredas de la 
calle Galicia, en el tramo comprendido entre 
las de Gaboto y Tristán Narvaja, se ajustará 
a las siguientes condiciones: 

a) Se construirán dos fajas embaldosadas, 
una junto a la línea de edificación de dos me- 
tros (2m:00) de ancho, y la otra junto al cor- 
dón de 1 metro con cincuenta centímetros 
(Im.50) de ancho; 

b) Dichas fajas se unirán con sendas. em- 
baldosadas de un metro (Im.00) de ancho 
írente a los accesos para peatones y de dos 
metros con cincuenta centímetros (2m.50) 
frente a las entradas de vehículos; 

ce) Los bordes libres de la superficie em- 
baldosada serán protegidos con cordoneta de 
hormigón; 

Ad) Las superficies no embaldosadas átbe- 
rán ser recubiertas con una capa de halásto 
de color rojo de un espesor de 0m.10, 

29 — Las veredas se ajustarán en su aspecto 
general a las disposiciones en vigor sobre cons- 
trucción y reconstrucción de aceras, 

3% — Comuníquese al Departamento de AÁr- 
guitoctura y, a sus efectos, vuelva a la Direc- 
ción de Vialidad de Montevideo. — (Fdo.): Pór 
el Intendente Municipal de Montevideo: Ing. 
E. Mario Peyrot, Director Gral. del Depto, de 
Obras Municipales. 


MODIFICACION DE TARIFAS SOBRE REMO- 
CIONES EN LA VIA PUBLICA 


Montevideo, 25 de Mayo de 1950. 

VISTO: que la Dirección de Vialidad de 
Montevideo propone la modificación de las 
tarifas contenidas en los numerales 3% y 4? de 
la resolución de fecha 4 de Noviembre de 1946, 
Reglamentaría de la Ordenanza sobre Remo- 
ciones en la Vía Pública, tal como, lo especifica 
de ís. 1a fs. 2 vta.; 

CONSIDERANDO: con dicha repartición que 
las tarifas por ella propuestas ahora, han sido 
fijadas comparando la suma que se ha cobrado 
durante el ejercicio próximo pasado por conm- 
cepto de reposición de pavimentos por cortes 
en la vía pública y por rebajes y nivelaciones 
de cordones, con la suma que realmente se 
gastó nor tal concepto; 

CONSIDERANDO: que los precios que se pro- 
ponen han sido calculados teniendo en cuenta 
los actuales jornales y Sus compensaciones y 
el coste de los materiales y de los transportes; 

CONSIDERANDO: que los precios que se 
proponen, también modifican los establecidos 
en la resolución de 28 de Febrero de 1947, am- 
pliatorta de la de 4 de Noviembre de 1946; 

CONSIDERANDO: conveniente que las nue- 
vas tarifas se apliquen para las gestiones que 
se presenten a partir del 15 de Junio de año 
en Curso; 


EL INTENDENTE. MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 

19 — Rever las tarifas contenidas en los nu- 
merales 3% y 49 de la resolución N%"31,813, de 
fecha 4 de Noviembre de 1946, Réglamentaria 
de la Ordenanza sobre Remociones en la Vía 
Pública, así como también las establecidas en 
la resolución N? 199 de fecha 23 de Febrero 
de 1947, ampliatoria de la de fecha 4 de Na- 
viembre de 1946, fijándose las siguientes ta- 


a, A 


.rifas: Por “cada -metro- cuadrado -de firme de 


concreto bituminoso:-$ 20,00; Por cada metro 
cuadrado de carpeta asfáltica: $ 8.00; Por ca- 
da metro cuadrado de base de hormigón: 
$ 13,00; Por cada metro cuadrado de firme de 
adoquín sobre arena: $ 4,00; Por cada metro 
cuadrado de adoquín sobre hormigón: $ 10.00; 
Por cada metro cuadrado de firme de Durax: 
3 10.00; Por cada metro cuadrado de firme de 
macadam y pavimento económico: $ 5.00; Por 
cada metro cuadrado de firme de macadam 
con tratamiento superficial bituminoso: $ 6.00; 
Por cada metro cuadrado de firme de cuña: 
$.4.50; Por cada metro cuadrado de vereda de 
baldosa de nueve panes: $ 6.00; Por cada me- 
tro cuadrado de vereda: de losa. piedra: $ 3.00; 
Por cada metro lineal de cordón de hormigón 
armado: $ 7.00; Por cáda metro lineal de cor- 
dón de granito labrado sobre arena (coloca- 
ción): $ 4.00; Por cada metro lineal de cordón 
de granito sobre hormigón (colocación): $ 6.50; 
Para longitudes de cordones hasta 3m.00; Cor- 
dón de hormigón: $ 20,00; Cordón de granito 
sobre arena: $ 12.00; Cordón de granito de 
0m.12 de ancho sobre hormigón: $ 20,00; Cor- 
dón de granito de (m.20 de ancho sohre hor- 
migón: $ 28.00; Por cada metro que sobrepase 
de los tres fijados, se abonarán los siguientes 
precios: Cordón de hormigón: $ 7.00; Cordón 
de granito sobre arena: $ 4.00; Cordón de gra- 
nito de 0m.12 de ancho sobre hormigón: $ 6.50; 


_Cordón de granito de 0m.20 de ancho scbre 


hormigón: $ 10.00, 

22 — Las nuevas tarifas que se fijan por la 
presente resolución se aplicarán para las ges” 
tiones que se presenten a partir del 15 de ju- 
nio del año en curso, 

32 — Comuníquese a quienes corresponúa y 
vuelva a la Dirección de Vialidad de Montevi- 
deo, — (Fdo.): Por. el Intendente Municipal: 
Ing. E. Mario Peyrot, Director Gral. del Depto. 
de Obras. Municipales. 

[AMPLIACION DÉL ARTICULO 3? DEL DE- 
CRETO N? 1044 á 
DECRETO N? 7152 
« LA JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE MONTEVIDEO, 
DECRETA: 

Artículo 1% — Incorpórase al artículo 3% del 
Decreto N? 1044 de la ex-Asamblea Represen- 
tativa, el siguiente ínciso: La Intendencia 
Municipal podrá extender los contratos de 
construcción de veredas celebrados de acuerdo 
con. el presente artículo, hasta un sexto de su 
valor, con nuevas veredas, siempre que la 
extensión sea motivada por alguna de las si- 
gulentes causas: á 

4) Por solicitud del propietario (o de la 
mayoría en caso de ser varios propietarios) del 
predio a cuyo frente se encuentra la vereda; 

bj) En casos de veredas correspondientes a 
propietarios que no han cumplido con las in- 
timaciones efeciuadas por el Municipio, de 


* acuerdo -con la Ordenanza respectiva, para su 


construcción o reconstrucción; 

c) Tratándose de veredas correspondientes 
a predios de propiedad inunicipal, en casos de 
urgencia y cuando por circunstancias especia- 
les o imprevistas no pueda esperarse el tiempo 
que requiere un ldamado a licitación. 

Art: 22 —Comuníquese. Sala de Sesiones de 
la JUNTA DEPARTAMENTAL, a 29 de Junio de 
1950. — (Fdo.): JUAN E. MAGLIA, ler. Vice- 
presidente. - A. LAMBOGLIA DE LAS CARRE- 
RAS, pad General. -— Montevideo, Julio 
3 de , a 


Promúlgase; hággAsg 
tamental, publíqu 
se a la Inspeccil 


gación de antece 
tro correspondie: 
BATO, Intenden 


SUSTITUCION DEL “AR 
CRETO N* 4725 A 
DECRETO N?* 7153 ] 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE MONTEVIDEO, 
DECRETA; 

Artículo 1% — Sustitúyese el artículo 79? del 
Decreto N* 4725 (Ordenanza sobre construc- 
ción y reconstrucción de' veredas) por el sí- 
guiente: Artículo 7* Los propietarios omisos en 
el cumplimiento de lo que determina esta Or- 
denanza, serán intimados por una sola vez pa- 
rá que dentro del término de 30 días realicen 
las:obras de construcción, reparación o recons- 
trucción de las veredas, pudiendo la Interiden- 
cia, en caso de incumplimiento, realizar las 
obras por licitación pública o como ampliactón 
dentro del sexto de algún contrato similar ya 
licitado y con cargo a las propiedades respec- 
tivas, sin perjuicio de aplicar a los propietarios 


- omisos las multas establecidas en el artículo 


42. Las intimaciones serán-efectuadas median- 
te notificación. o por avisos en la: prensa, :o 
simuténeamente por los dos procedimientos. 
Los avisos se publicarán con el título “Empla- 
zamierto”, en el “Diario Oficial” y en dos o 
más diarios de la Capital. 

Art. 22 — Comuníquese. Sala de Sesiones de 
la Junta Departamental, a 29 de Junio de 1950, 
(Fáo.): JUAN B, MAGLIA, ler. Vice-presidente, 
A. LAMBOGLIA DE LAS CARRERAS, Secre- 
tario General. — Montevideo, Julio 3 de 1950. 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 

Promúlgase; hágase sader a la Junta Depar- 
tamental, publíquese, a sus efectos comuníqué- 
se a la Inspección General; transcríbase al 
Departamento de Obras Municipales e incorpó- 
rese al Registro correspondiente. — (Fdo.): 
GERMAN BARBATO, Intendente Municipal. - 
MIGUEL A. CLAVELLI, Secretario. 


DISPOSICION PARA LA CONSTRUCCION DE 
VEREDAS EN CASOS URGENTES 
Montevideo, 3 de Agosto de 1950, 
VISTOS: los Decretos Nos. 1152 y 7153 de la 
Junta Depariámental, relátivos: el primero, a 
la extensión de dos contratos de construcción 
de veredas, hasta un sexto de su valor, y el 
segundo, a la cónstrucción de las veredas —cu- 
ya realización se ha intimado sin éxito a los 
propietarios— dentro del sexto del yalor de 
contratos en ejecución; 
CONSIDERANDO: lo dispuesto por los refe- 
ridos Decretos y lo expuesto en la resolución 


. N? 36.850, de fecha 1% de Julio de 1950, por la 


que se propició ante la Junta Departamental 
la sanción de los Decretos precitados, corres- 
ponde establecer que en casos urgentes, y 
tratándose de ejecución ' de veredas corres- 
pondientes todas a una determiñadá vía de 


Sn | 


tránsito o a uña determinada zona, previa inti- 
mación general por la prensa y no disponién- 
dose de contratos en ejecución que permitan 
su realización. total como. ampliación dentro 
del sexto, se preparen proyectos sin determi- 
nación especial de las veredas y con un me- 
traje total aproximado y luego, en el momento 
de ejecución del contrato, se realizará en obra 
la determinación de las veredas, dentro de la 


. calle o zona licitada,; 


ATENTO: a lo expuesto; A 
EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE .MONTEVIDEO, 
RESUELYE: 
1? — Disponer que en casos urgentes y tra- 


tándose de ejecución de veredas correspon- * 


dientes todas a una determinada vía de trán- 
sito o a una determinada zona, previa inti- 
mación general por la prensa y no disponién- 
dose de contratos en ejecución que permitan 
su realización total como ampliación dentro 
del sexto, se preparen proyectos sin determi- 
nación especial de las veredas y con un metra- 
je total aproximado y luego, en el momento de 
ejecución del contrato, se realizará en obra la 
determinación de las veredas, dentro de la ca- 
lle o zona lícttada. . 

29 — Vuelva a la Dirección de Vialidad de 


" Montevideo para que tome conocimiento de lo 


determinado en, los. Decretos Nros. 7152 y 7153 
de la Junta Departamental, agregados, y para 
el cumplimiento de los dispuesto precedente- 
mente. Fdo. Por el Intendente Municipal. Ing”. 
E. Mario Peyrot. Director Gral. del Departa- 


.mento de Obras Municipales”. 
- MODIFICACION DEL REGIMEN DE:EMPLA- 


ZAMIENTO DE LOS PROPIETARIOS 
DEUDORES POR MEJORAS DIVERSAS. 
“DECRETO N? 7204, — y 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE MONTEVIDEO, 
DECRETA: 
19 — El emplazamiento referente a todas las 


* obligaciones tributarias por contribuciones de 


mejora emergentes de obras de pavimento, ve- 
reda, cordón, ensanches de calzada, recimen- 
taciones o reparaciones de pavimentos O Ve- 
redas, boca-calles, o por cualquier otro con- 
cepto relacionado con la ejecución de tales 
obras, se hará conforme a las disposiciones si- 
gulentes: a) —“Por avisos murales fijados en 
ias calles o caminos que hayan sido pavimen- 
tados o en que se hayan ejecutado alguna de 
las obras referidas o a que se las refieran con- 
tribuciones complementarias por cualquier 


- concepto; estableciéndose en ellas por qué 


causas es la contribución, y el costo por in- 
mueble gravado, individualizándose éste por 
su número de empadronamiento para el.pago 


de la Contribución Inmobiliaria. b) :— Por 


.avisos publicados en dos números consecutivos 


del Boletín Municipal, con las mismas refe- 
rencias establécidas en el inciso a). e) — Por 


avisos genéricos publicados por cinco días en 
' dos diarios de la Capital, cuyo texto se ceñirá 


a lo dispuesto en los artículos siguientes: Di- 
chas publicaciones deberán iniciarse simultá- 


* neamente con la colocación de los murales re- 


feridos en el inciso a). 

22 —. Cuando el emplazamiento se refiera a 
obligaciones resultantes de pavimento o vere- 
da (y sus ensanches, recimentaciones O repa- 


.raclones), para la formulación de las cuentas 
* originarias, tendrá el siguiente texto: “Se em- 
-plaza a. los propietarios de inmuebles con fren- 


te a la ealle (o camino, en su easo)...entré... 
., para que dentro del término de quince 


SEE 
días. a contar desde la fecha, concurran a la 


Contaduría Municipal a notificarse de las obli- 
gaciones tributarias que les corresponde pa- 
gar. La no concurrencia dentro de ese término 
perentorio, significará el reconocimiento de la 
obligación. En la referida calle el áncho de la 
calzada (o vereda, o ensanche, en su caso) es 
de,... metros. El valor del metro cuadrado es 
de $... y el del metro lineal de $... Los costos 
por inmuebles se establecerán en avisos pu- 
blicados en las calles (owcalminos) «pavimenta- 
dos y E el Boletín Municipal”. Montevideo,... 
e... de...” 

39 -- Cuando deban emplazarse por obliga- 
ciones tributarias por. aleynos de los otros 
conceptos enunciados en el Art, 19 (cuentas 
complementarias), se establece el siguiente 
texto: “Se emplaza a los propietarios de inmue- 
bles con frente a la calle (o camino en Su cá- 
so)... entre... y... para que, dentro del tér- 
mino de quince días a contár desde la fecha, 


-concurran a la Contaduría Municipal a noti- 


ficarse de las cuentas complementarias que 
les corresponde pagar. La no concurrencia 
dentro de ese término perentorio significará 
el reconocimiento de la obligación. El concepto 
de la obligación y los costos por inmueble se 
establecerán en avisos publicados en las calles 
(o caminos, en su caso) a que se refieren es- 
tas contribuciones y en el Boletín Municipal. 
Montevideo,.. de... de...”, 

49 — Deróganse los Decretos Nos. 1089 de 12 
de diciembre de 1923 y 6662 de 12 de Juilo de 
1949 y los' Arts. 16 del Decreto N? 1044 (sobre 
pavimentación de calles), de 27 de junio de 
1928; 16 del Decreto N? 1074 (sobre pavimen- 
tación de caminos); de 14 de octubre de 1928; 
49 del Decreto N? 1779 (sobre pavimentación 
económica o mejoramiento “de caminos); de 13 
de mayo de. 1932 y 3? del Decreto de 16 de Ju- 
llo de 1923 (sobre construcción de veredas), 
en cuanto se opongan al presente Decreto, que 
serán de aplicación general en, materia áe 
contribuciones por pavimentación y obras co- 
nexas referidas en el Art. 1%. 

50 -- Comuníquese. Sala de Sesloneg de la 
Junta Departamental a 27 de julio de 1950. 
Fdo. OSCAR GOLDIE ARENAS. 2do, -Vice-Pre- 
sidente. A. Lamboglia de las Carreras. Secre- 
tario General. Montevideo 31 de :julio de" 1950. 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 

Promúlgase; hágase saber a la Junta De- 
partamental, publíquese, a sus efectos ¿omu- 
níquese a la Contaduría General, Departa- 
mento de Obras Municipales y Oficina de Pu- 
hlicaciones y Prensa; transcríbase al Departa- 
mento de Hacienda con agregación de antece- 
dentes e incorpórese al Registro correspon- 
diente. Pdo. GERMAN BARBATO. Intendente. 
Miguel A. Clayelli. Secretario.” 


PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE DIFE- 
RENCIAS DE JORNALES, EMERGENTES 
DE LAUDOS DE SALARIOS EN “OBRAS 
DE PAVIMENTACION. 


Montevideo, 3 de Noviembre de 1950. 

VISTO: que de acuerdo con lo“dispuesto por 
resolución de fecha 24 de agosto ppdo., la, Di- 
rección de Vialidad .de “Montevideo ha 'deter- 
minado un porcentaje promedio de mario de 
obra respecto al precio unitarid de"las obras 


be 


A 


comprendidas en el contrato de pavimenta- 
ción caratulado “Cufré y otras” — a cargo de 
la empresa Neyeloff y Barrandeguy—, a fin de 
abonar a dicha empresa las diferencias de jor- 
nales y recargos legales que por dicha resolu- 
ción esta Intendencia resolvió tomar a su car- 
go, en mérito a la vigencia del Laudo dictado 
por el Consejo de Salarios pafa albañileria, 
pavimento y saneamiento (Grupo X11), homo- 
logado según decreto del Poder Ejecutivo de 
fecha 19 de julio de 1850; 

RESULTANDO: que expresa dicha repartl- 
ción que de las calles incluídas en el mencio- 
nado contrato, varias estaban totalmente ter- 
minadas con anterioridad a.la fecha en que 
se dictó el laudo, otras estaban parcialmente 
ejecutadas y otras a ejecutarse; que dada tal 
circunstancia, ha calcuado para este contrato 
el porcentaje en que el aumento de jornales 
más los aportes legales pertinentes afectan los 
precios unitarios del contrato; que ese porcen- 
taje se aplica totalmente en el caso de calles 
en las que no se hubieran realizado trabajos, y 
el que corresponde para aquellas en que los 
trabajos, estuvieran parcialmente realizados; 
que en base a los mismos se determinó un 
porcentaje promedio que afectaría a los pre- 
cios unitarios de los trabajos realizados pos- 
teriormente al 1? de junio ppdo, 

CONSIDERANDO: que concluye dicha in- 
formante que dicho porcentaje es el sigulen- 
te: para el metro cuadrado de firme, 4.26 %, 
para el metro lineal de cordón de hormigón, 
4 %, y para el metro lineal de cordón de gra- 
nito, 17 %; 

CONSIDERANDO: aceptable el procedi- 
miento adoptado; que en consecdencia, el mis- 
mo puede ser aplicado para determinar los 
porcentajes que correspondan en los contra- 
tos afectados por diferencias de jornales por 
la aplicación del laudo en cuestión; 

CONSIDERANDO: que de acuerdo con lo es- 
tablecido en Ja resolución de fecha 12 de di- 
ciembre de 1949 —en la parte relativa a la for- 
mulación de una sola cuenta para cada pro- 
piedad— es oportuno suspender la formula- 
clón de las cuentas de pavimentación corres- 
pondientes a aquellas recepciones provisiona- 
les en las que se solicite el pago de trabajos 
realizados con posterioridad al 1% de junto 
ppdo., a fin de inerementar las mismas, en lo 
que sea pertínento, con lo que se abone por 
diferencias de jornales y aportes legales; 

CONSIDERANDO: que, también, se estima 
oportuno reiterar el cumplimiento de los tér- 
minos del numeral 22 de la precitada resolu- 
ción de fecha 12 de diclembre ppdo., por el que 
se estableció que a partir de esa fecha, es obli- 
gación de las empresas contratistas, en cada 
recepción de obra que soliciten el incorporar 
el importe que corresponda a diferencia de 
jornales y aportes legales; que para lograr tal 
propósito, debe disponerse que ho se de trá- 
mite a ninguna solicitud de recepción provi- 
sional, si en la misma no se incluye el impor- 
te premencionado; 

ATENTO: a lo expuesto, 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


19 — Aprobar el procedimiento adoptado 
por la Dirección de Vialidad de Montevideo, 
para establecer el porcentaje de mano de obra 


a regir para el pago de las diferenctas de jor- 
nales y recargos legales, en las obras de pavi- 
mentación comprendidas en el contrato cata- 
tulado “Cutré y otras”, a cargo de la empresa 


"Neyeloff y Barrandeguy, con «fmotivo de la vi- 


gencia del Laudo dictado por el Consejo de 
Salarios para albañilería, pavimento y sanea- 
miento (Grupo XII), homologado según decre- 
rr Poder Ejecutivo de fecha 19 de Julio de 
19509. 

22 — Autorizar a la mencionada repartición 

para que aplicando el procedimiento adoptado 
para el presente caso y unaíwez determinados 
los porcentajes para los demás contratos de 
pavimentación afeftados pot el Laudo de que 
se trata, efectúe la liquidación de las diferen- 
cias de jornales respectivos Y prorratee su im- 
porte, como corresponda, en las cuentas a car- 
go de los propietarios frentistas. 
* 32 -— Suspendera formulación de las cuen- 
tas de pavimentación correspondientes a 
aquellas recepciones provisionales en las que 
se solicite el pago de trabajos realizados con 
posterioridad al 1? de junio ppdo., a fín de 
incrementar las mismas —en lo que sea per- 
tinente— con lo que se aboKe por diferencias 
de jornales y aportes legales. 

49 — Disponer, asimismo, que en cumplí- 
miento de lo dispuesto por resolución de fecha 
12 de diciembre de 1949, no.se de trámite a 
nínguna solicitud,«Je recepción provisional, si 
en la misma no se incluye el importe corres- 
pondiente a la respectiva diferencia de jorna- 
les y aportes legales. 

52 —-Comuníquise al Devartamento de Ha- 
cienda y a la Contaduría General; hecho, 
vuelva a la Dirección de Vialidad de Montevi- 
deo a sus efectos”, 


LOS ORGANISMOS DE “SERVICIOS: PUBLI- 
COS DEBERAN AJUSTARSE A LA ORDE- 
NANZA SOBRE LAS REMOCIONES EN LA 
VIA PUBLICA. 


“21 de Setiembte de 1950. La Dirección de 
Vialidad de Montevideo dá cuenta que en al- 
gunos casos, las empresas de servicios públicos 
solicitan permisorpara proceder a la remoción 
de pavimentos, efectuando éstas sin esperar a 
ser notificadas de la concesión del permiso 
pedido. Agrega dicha repartición que a veces 
el relleno de los cortes es efectuado de mane- 
ra imperfecta, loque motiva su urgente con- 
eurrencia para corregir tales anomalías, a fin 
de evitar posibles accidentés de tránsito. 

CONSIDERANDO: que pare la buena con- 
servación de los pavimentos de la cludad, co- 
rresponde hacer saber a los organismos de ser» 
vicios públicos, que, cuando sea necesario efec- 
tuar cortes en las calzadas, etc., deberán ajus- 
tarse, en un todo, a las prescripciones de la 
Ordenanza sobre remociones en la vía pública. 
Hácese saber a los organismos de servicios pú- 
blicos que para la buena ¿conservación de los 
pavimentos de la ciudad, deberán ajustarse en 
un todo a las preseripcioes de la Ordenanza 
sobre remociones en la vía pública (Decreto 
N?9 5188 de la Junta Departamental), cuando 
deban efectuar cortes en los afirmados de las 
vías de tránsito-dde la ciudad. Transcríbase a 
la Administración General'le las Usinas Eléc- 
tricas y los Teléfonos del Estado, a la Admi- 
nistración de Aguas Corrientes de Montevideo 
y a la Compañid Mel Gas y Dique Seco de Mon- 
tevideo”, e 
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Exp. Ne*| 


63.542 


—64:064 


64.993 
66.550 
64.383 
67.183 
67.518 
66.845 
64.812 
66.378 
$66.930 
67.476 
67.239 
66.145 
67.783 
68.409 
69.306 
68.963 
69.170 
69.929 
69.326 
68.754 
69.427 
68.115 
70.078 
70.386 
69.308 
70.497 
67.610 
70.653 
70.983 
70.898 
AL. 091 
64.370 
21.035 
71.651 


72.275 


72.745 


72.124 
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* ESTADO, DEMOSTRATIVO DE LOS CONTRATOS DE PAVIMENTACIÓN CON CARGO A LOS .DECRETOS 


va ad e mm. q 


CONTRATO 


Walcalde 
<N,-de Herrera- 
EdISON .jr.oommmmarom.. 


Pons arrrororsarr.. ... 
no Pr srrca royo. 


hrs gr. 


GuadalupS +..rooommocomornmo.». 
1 de Marzo ......... O 
1 de Marzo ...ocrorrosoororo 
Cabildo .ro.omommmmmocrooso... 


Proyecto N.* 25 de Acéras .... 
Proyecto N.* 24 de Aceras . 
Tangarupá 
Camino de 30 Metros ........ 
Juan M." Pérez ,..... 
Camino Benito Berges ........ 
Proyecto N.* 26 de Aceras .... 
Camino Cont. O'Higgins ...... 
Camino Oticial N. + 
¡Avenida Italia 
Avenida Italia ..nm.ooroono.o.r. 
CUtré ,...... Prioncorercrionpos 
Jujuy 
San Fructuoso .....ooommoosa. 
Proyecto N.* 27 de Aceras .... 
Río Ge Janelro 
Guanéá 
Camino Carlos Al López .... 
M. Lavalleja 
Turubí ...... 
Avenida TtaliBa .........o.. ... 
Proyecto N: 23 de Acetas .... 
ACIÓDOLS rocomonnarroco»orom».. 
Sapta ÁDa ...to.coporon.. Poe 
AL AA 
| Rambla Presidente Berreta ... 
Sáenz de Zumarán ........... 
Rusia 


o 
rerparprrrsroroososo 


..rrsoro 


r...o.. Hrarrrrrnararrr... 


PIP rr rr ro 


Aaron nos rrrrtaras 1qporsoear... 


AAA EA ESE REE 


a A o 
(Burgueño ...... Peoovonrasrnen 
Rivera .............. Fasrraros 
Camino de la Senda Diao 


TALA A A 


1044-2855 
- -1044-2855 - 
1044-2865 
“1044--£855 
1044-2855 
1014-2855 
1044-2855 
1044-2855 
1044-2355 
1044-2855 
1098-1779 
1044-2855 


1044-2855 
1098-1779 
"1044-2855 
1098-1779 
1044-2855 
1044-2855 
1044-2855 
1044-2855 
1044-2855 
1044-2855 
1044-2856 
1044-2855 
1044-2855 
1098-1779 
1044-2355 
1044-2855 
1044-2855 
1044-2855 
1044-2855 
1044-2856 
1044-2855 
1044-2855 
1044-2855 
1044-2855 
1044-2855 
1044-2855 
1098-1779 
E d 


DECRETOS 


PAN at 


EMPRESAS 


Caviglla y CosC0 ....oooommmmo..o. 
£ompañía-Uruguaya de O. Públicas 
Caviglia y CosCO o.cccpconoomos. 
Alvaro Nistal ...co.onommoomor”*»*... 
Teodoro Colarolf ,....o.oooooo.».. 
Cavéglia y (03800 ...0oomomcmooo.» 
Julio C. Stelardo ...... dor naaa 
C. y Osvaldo Gall. ....... 
Carlos Cóppola 
Pande Odllakoff 
Petit García de Zúñiga 
Alvaro Nistal ...... Prorarms rra 
Eduardo Crispo Ayala ......... . 
Carlos CÓDDOlA ....ooocuomomomo. 
Mario O. Martínez 
Tomás GuarinO ,...ooooomonooo.. 
Rafael Demarco .....oooonomoroo»» 


..oono 


2.4. ar. 


Arrrronnancao a 


Tomás QUarino .....o.oooooeomc.». 
Luis A, Cat ...... dnrrrronirosos 
Neyelofif y Barrandeguy ......... 
Alvaro Nistal .......oomomororo.o»o. 
Pande Odllakoff ......... ¿sa 
Mario O. Martínez ..... TAS 


Compañía Uruguaya de O. Públicas 
Neyelott y Barrandeguy ......... 

Héctor VÁZQueZz .....oo.tomonoo.o.. 

Caviylía y Cosco 
Alvaro Nitsal 
Vejo y Pérez Mackinnom ....... 
Julio F. Castro ....oormoontrrso.. 
Eduardo Crispo Ayala .......... 
Eduardo Crispo Ayala ... 
Teodoro Colaroíl ............o.o.. 
Arteaga Rodríguez .c...o.oo.oo.”». 
Neyeloft y Barrandeguy 
Cavizlia y Cosco 
Luís Aiperto Cat 
Alvaro Nistal 

Tomás Guarino 


ro..o.a Lorrrornárcrdr o 


tc. oro... 


rarrarnn np. nora 
PRL darnos rr rro 


.Aaprornnarrnnnpo. 


— IMPORTE 


« AUTORIZADO 


$ 9.165.893.94 


277.329.965 
242.913.47 
240,520.00 
352.848.170 
352,063.73 
$11.973.01 
294.973.12 
38.938.74 
53.429.12 
319.931. 72 
123.538.90 
310.282.583 
211.315.01 
54.652.239 
55.595. 08 
386.834.56 
177.640.44 
364.673.86 
421.444.24 
293.178.90 
255. 458.60 
310.293.834 
42.581.45 
322.027.65 
238.777.60 
92.076.60 
346.363.97 
239,918.42 
310.682.50 
$51. 087.66 
306,225.40 
281.1426.09 
344.860.28 
185,718.61 
286.059.58 
250.226. 68 
322.222.717 
3833.127.33 
44,015.65 


- 


| Importe- Liquidado 
'Anteriormente 


272.255.94 
233,474.11. 


6.694.338 
234.464.008 
162.385.73 

44.004,32 
15.778.22 
20.264.64 


DEDO 


Ñ 
1044 - 1098 DE LA EX ASAMBLEA REPRESENTATIVA Y N.c 2855 DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL EN 
EJECUCION DESDE EL 1? DE ENERO AL 31 D EDICIEMBRE DE 1950. 


EE S 


importo Liquidad 
en este Período 


* 


A TE 


| 


5.074.041 
6.226.88 
50.030.92 
59.066. 43 
14.710, 61 
20.825.6 
168.369.48 
2.105.62 
4.410.86 
105,405.47 
30.253.55 
65.717.66 
38.098.37 
10.226.71 
394.123.51 
65. 293.87 
125.156.90 
812. 043.43 


¡o PP PPP o 


374,185.14 . 


211.855.35 
174.632.86 
181.873 51 

36.923,77 
213.377.99 
133.039.56 

91.489.40 
133.920.09 
192.525.47 
259.451.838 


42.638.73 


132.7734.99 
$2.219.95 
169.335.383 
93.172.00 


30.956.26 
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$ 3.715.432.22 . 


SALDO A LIQUIDAR 


Decretos 


E 1044 — 2856 


3,212.48, 


763.15 
2.896.066 
30.403.36 


141,90, 


5.363.52 
2,903.65 
3 105.91 
2,502.29 


"10.100.79 
10,830.91 


5. 


+14] 


52,483.64. |. 


52.625.43 
47.259.10 
81.323 55 

- 80.825.64 
128.425.338 
5.657.68 
108.649.686 
105,733.04 


212.443.833 
47.392.95 
51.180.62 

8.4438.93 

173.490.41 

1938.906.14 

185.524.90 
92,546.61 

286. 059.58 

229.270.42 

822.223. 71. 

233.127.33 


«$. 2.831, 66,43. 
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Situación de Obras Contratadas con Tar ? Diversos Bubros 
al 31 de Diciembre de 1950 


MONTO RONTRATADO y > 
s : ; n iqui y AL 
sy 
70.700 Desmonte Propiedad Ancap R. Sud América ...| Ambrosoli y Jardzcanoff .. 1612.36 | $. 499.15 | $ 2.111.852. $ 2.111.51 | 
6Lss1 Fe] Derrocamiento Playa del.Cerro ......om.s.oo»[ Ambrosoli y Iudzcamoff .. | ”  26:600.00 | ” 15.85.00 |”. 41.475,00 |:” —o lo temo |. 7 » » ” ”. 0 
69,434 Puente sobre el Arroyo Malvín ...... esoo...» ] Arteaga y Rodríguez A 29.903,31 e 1.299.178 ”  g1.203.08 | » — $] ” 23.100 .30 Me 2,102.96 E *" A » ni 
70,322 Mejoramiento Refugios Ay. General Ploren ...|" Carlos CÓDDOlA .o.ooooomooo | ” 48.572.831 de 3.758.00 mos 82.340,81 | ” —— Ñ ” 62.207.75 20 182.56 .. y ze 2 2 
68,781 Veredas Palaoclo Legisietivo .....oo.«oeo=-==¡[ €. y O Galli ....mppro..... » 28.31.25 » 770.56 » YE MOT. ] > ——- " 4.701-81 co sora io» dé ” e 
70.050 "| Playa Estacionamiento Ebla. Pte. Roosexelt -.| Héctor Vázquez o.mo...... | %  $6.726.00 | ” — |". 56,726.00 | ” —— 5 54.305.658 |” "2,360.22 ” ie . e 
eLsts € | Cerramiento Canal calle Iglesias .....oomon=»| Cavighla y O0std ...oom ] ” 7.888,30 | "” S— |” Uta. * =p” 11.688.380 Ns " p » an $ 
64.870 C | Muro contención R. Tomás “Berreta ........ «| Arteaga y Rodriguez ...... | 2  39.525.00 | ” PI 20. 16.12.55 | ” '” * Mr o 
111,125 Puente sobre el Arroyo “Las Piedras” .....-.| Caviglia y (0800 .......... " 32,296.14 y =— . 32.290. bt e — ”,  30.776.44 E dl 619.70- En ES y B, Mejoras de Camino 
62.603 B | «Pasaje calle CharTY aoomococnocrariorocaro ...] Alvaro Nistel roo E 360.00 | ” ==> 0 8S0.J0 | ” — ji 8000 1” E > a 
67.235 B| Acordonado Camino P. de Mendoza y Casavalle| E. Crispo Ayala ............| ” 1.922,52 | ”. — |” .1.932.52 | ” a dis 1,922.52 "[ ” si bal 
68.754 C | Demolic. cimiento Av. 31 do Marzo y Larrsíaga| Pande Odllacofl .........-- | ” 712.85 | * =— |” 772.35 | * —_— |” qazs |" » de - 
72.691 Puentg Av. Peñarol sobre el Arroyo Miguelete] Caviglia y Coscd ....... so. y” 51.109,23 ra : ”.  51.109.23 e —— 4 8 Cm 5109.23 | Decreto 6385 Ap. A. Nal. 4.” 
Puente sobre Arroyo Miguelete (Av, Mil£n)..] Abelardo Rodrignez ....... | ”  102.0835.14 | ”. 25.380.606, mm 1RTADG.ST ] “ 2,921.32 | ”  Ú1.376.50 1 8,168,86- ”  BBO8-6129 Cap. A. Nal 4-. 

129568 | Puente hormigón Cañada Casavalle (C. Norte)] Teodoro Gaser .o.....o.o.| 12.608.731 | % o] MBA)” E co. 18: 693.:71 » 6129 Ap. E Art 1%, 
72.041 Caminos “Parque Laceg'" ......o.. rososmumcan |? Tomás Guarino ..........- | ”  21.400.00 ., ooo | > 2,400.00 mo [9 CC ARO0.O0 6860 Inc, e) Ap. 8% 

ñ E - CA S . - D = Lonas. q . 

466.893.19 +, .47.593.12 | $  112.531.00 | 


TOTALES o. 0ommeosmoo 4 


Dirección de Semeamiento de Montevideo 


Ing. Horacio A. Magnani 
Director : 


Ing. Martín J. Alvarez 
Sub - Director 


Sr. Enrigue Anolles Egaña 
Secretario 


SECCION ESTUDIOS Y PROYECTOS. 
Ing. Jefe de Sección Sr. Alberto Benedetti 


. Eng. Romualdo R. Trucillo Ing, Eduardo O'Neill 
Ing, Danilo Restano a Ing. Raúl Martín Abram 


SECCION OBRAS SANITARIAS SECCIÓN CONSTRUCCIONES 


Ing. Jefe de Sección Ing. Jefe de *Sección 
8r. José P. Bongiovanni Sr. Hugo Cuenca Sayago 
Ing. Luis E. Pexeira ú Ing. Isidro Turcatti 


SECCION ESTUDIOS HIDROLOGICOS 
Ing. Jefe de Sección Sr. Emilio Tourn 


SECCION CONSERVACION SECCION ADMINISTRACIÓN 
Ing. Jete de Fección Sr. Andrés Barceló - — Administrador Sr. Roberto Baclgalupi 
y 
SECCION CONEXIONES SECCION DEPOSITO 


Ihgy. Jete de Sección Er. Arturo Plta Encargadó Sr. Américo Barboza 
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SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO 


O o0s8ras ExisTENTES 


E] osras en CONSTRUCCION 
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Consideraciones Generales 


En el transcurso del año 1950 la Dirección 
de Saneamiento de Montevideo ha cumplido 
una intensa labor que puede apreciarse en los 
cuadros y cifras estadisticas que comprenden 
esta Memorta. 

El plan de obras ejecutado ha sido ampplla- 
do en los últimos años en forma considérable, 
La Intendencia Municipal dictó diversas reso- 
luciones, que fueron inspiradas en el deseo y 
la preocupación de llevar el mayor grado de 
bienestar e higiene a la población de todas las 
zonas y barriadas de la capital, aún a las más 
apartadas del casco urbano. 

Como consecuencia de esa política, las con- 
diciones sanitarias del Departamento han me- 
jorado mediante la construcción de nuevas re- 
des de colectores, bocas de tormenta, canali- 
zaciones de cursos de agua, perforaciones para 
el servicio de agua potable a las zonas no ser- 
vidas por la red de aguas corrientes, y de gran 
cantidad de otras obras que influyeron en el 
o del nivel de vida de la pobla- 
ción. 
A todo ello debe agregarse los distintos tra- 
bajos de urbanización realizados o que podrán 


realizarse, con motivo de la ejecución de las . 


citadas obras, tales como aperturas de nuevas 
vías de tránsito, e interesantes detalles paisa- 
jistas, pudiéndose citar como tal la tarea cum- 
plida con motivo de la canalización del Arroyo 
Miguelete. 

Las obras realizadas mediante contrato 
comprenden la terminación de las eomple- 
mentarias del saneamiento del Arroyo de Los 
Pocitos —Zonas Inundables—, la imiciación de 
los alcantarillados de la Zona Central de Ca- 
rrasco, y de la Zona Sur de la Unión, (Cuenca 
del Arroyo de Malvín), obra esta última que 
determinará una rápida valorización de la 
amplia zona que abarca el proyecto en eje- 
cución, saneamiento de varlas calles de la ciu- 
dad, saneamiento de Colón y Pueblo Ferroca- 
rril, continuación de las obras de canalización 
y rectificación del cauce del Arroyo Miguelete, 
abastecimiento de agua potable al Parador del 
Cerro, distribución de agua potable al Parque 
Zoológico Municipal, (ex-Parque Lecoq) con- 
tinuación de las obras para las Cámaras de 
Fermentación de Basura, y la ejecución del 
edificio para Depósito de la Dirección, que se 


inaugurará en breve en la calle Quijote y Lú- 
cas Píriz, . * 

Entre las obras ejecutadas por Administra- 
ción se destacan la construcción de canallza- 
ciones definitivas y provisorias, y bocás de 
tormenta, la de pesqueros en Punta Carreta y 
en la Rambla Wilson e la altura del Parque 
Rodó, los trabajos de cateos en las cuencas de 
los Arroyos Miguelete y Malvín, alumbramien- 
tos de agua en yarias zonas del Departañen- 
to, las obras para la conservación y funcio- 
namiento de los colectores y estaciones de 
bombeo, para la depuración de aguas servidas 
de los Barrios Obreros de Insttucciones, Cibils 
y Sanfuentes, y una larga serie de otros diver- 
sos trabájos de menor importancia. 

A todo lo expuesto debemos agregar las ero- 
gaciones determinadas por diyersas adquisi- 
ciones rehlmente necesarias para el mejora- 
miento de equipos e implementos de trabajo, 
tales coniío máquina excavadora, camiones au- 
tobomba' para limpieza de bocás de tormenta, 
compresores, bombas para líquidos fangosos, 
electrobomba a turbina, y diversas mercade- 
rías y materiales. 

Un índice de la importancia de la obra a 
cargo de esta Dirección lo da sin, duda alguna 
el importe de las maquinarias, útiles y mate- 
riales diversos adquiridos para los trabajos 
a ejecutar por administración que alcanzó en 
el año 1950 a la cifra de $ 193.142.60, de cuya 
suma $ 36.420,54 corresponden g máquinas, s0- 
larmente, 

El total de expedientes recibidos por la Di» 
rección durante el año fué de 20.255, alcan- 
zando los remitidos a 22.155. 

Se despacharon 3.909 planos sanitarios y 52 
solicitudes de cañerias de aguas corrientes, 
que representan obras por valor de $ 
4,484.440,08, 

Se realizaron obras por decreto N? 1750 por 
un importe total en efectivo de $ 223.772,24, 

Se formularon cuentas por obras de alcan- 
tarillado, conexiones y obras sanitarias (de- 
creto N? 1750) por un monto total de $ 
766.891.09. 

En hojas que siguen y en cuadros y gráficos 
agregados se detallan las unidades e importes 
de obras ejecutadas por contrato y por admi- 
nistración durante el año 1950. . 


RESUMEN GENERAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE El, AÑO 1950. 


Obras ejecutadas por Contrato 
Obras ejecutadas por Administración 


$ 2.925.940,28 
717.873.08 
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OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO 
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OBRAS DE ALCANTARILLADO 
d 


F 


Sancamiento del Z4rroyo de los Pocitos (obres complementarías para zonas inun- 
DADIOM) iooicrii rre tata UAT 


Alcantarillado de la Zona Central de Carrasco ¿ia ds IN 
» 

Saneamiento de la Cuehca del Arroyo Malvín, Zopa Sur de la Unió .............. 

Saneamiento varias calles do la Ciudad. 10.> Grupo .......... E 


Saneamiento varias cailog de la Ciudad, 11,> Grupo ........... E O ER OR 


Saneamiento de Colón .....o.oomoroccmsorrsrrarcrrronosorrarncado rear raraora ro. pa 
DISTRIBUCION DE AGUA 


Agua potable al Parador del Cerro .....oooomooommmmormmo» o Nas 


Red úe distribución en el Parque Zoológico Municipal ....,....ooomocooorororac». 


CAMARAS DE FERMENTACIÓN DD BASURAS 


Obras de albañilería y terminación de 26 cámará2 ........... nie 
+ 

Ñ] EDIPICIO PARA DEPOSITO DB LA DIRECCION 

Obras de albañlllerla .............. e EIA A iaa 


CANALIZACIÓN Y REGULARIZACION DEL CAUCH 
DEL ARROYO MIGUELETE 


Terminación de Obras —....mooooom.o.. Porra rro dr no ro rro ra rar oro ros rrorcro ricas 


Total de obras ejecutadas por comirato +... s.ooommoccararoorararosarorsoranoronas 
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435.092,00 
2. 119.49 
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Alisado de la bóveda en el tramo de colector terminado en Mariano Uriarte. 


Colector en construcción, en Mariano Uriarte. 


Excavación de la zanja para la construcción del ovoide de 2,40 x 1,60 en la calie Mariano Uriarte, 


Colector especial, en construcción en la calle Cosía Rica. - Zanjas especiales y moldes colocados. 


Colector especial, en construcción en la calle Costa Rica (Carrasco). Cuneta y banquina terminadas. 


Curva del ovoide, en construcción en la calle Servia esq. Divina Comedia. 


Colector ovoide construido en la calle Divina Comedia (Carrasco). 


Saneamiento Zona Sur de la Unión. - Zanja del perfil 36 en las calles Azara y Larravide. 
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Saneamiento de Colón. - Vista general de la planta: Primer plano, lecho percolador; 
segundo plano, lecho de barro; y tercer plano, casa para la Administración. 


Saneamiento de Colón. - Vista del primer lecho, percolador. 


Saneamiento de Colón. - Lecho percolador. - Al fondo, casa de Administración y Laboratorio. 


Saneamiento de Colón. - Vista de la construcción del segundo lecho perco!lador. 


Ñ 


RADA 


Saneamiento de Colón, - Vista del lecho percolador N? 2; situación actual. 


y 


PORO 


Saneamiento de Colón. - Tanque Imhoff. 


Saneamiento de Colón. - En primer plano, tanque Imhoff, luego 
edificio de bombeos de barros y al fondo, secadero de los mismos. 


Saneamiento de Colón. - Secadero de barros, en construcción. 


Saneamiento de Colón. - Casa de Administración; en primer término, Laboratorio. 


Vista de la construcción del edificio para el futuro Depósito de Saneamiento, en la calle Quijote. 


Fachada del Depósito para la Dirección de Saneamiento. 


Depósito de la Dirección de Saneamiento. 


- Vista de las construcciones, en la actualidad. 


Canalización del Arroyo Miguelese. - Derrocamiento debajo del puente de la Avda. Larrañaga. 


Canalización del Arroyo Miguelete. - Regularización de las bermas 
del canal en el cruce del puente de la Avenida Millán. 


RESUMEN DE OBRAS CONTRATADAS CLASIFICADAS POR CLASE DE OBRA 
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CLASE DE OBRA UNIDADES IMPORTES 
Colectores circulares ......oommommmo.ooooo. 22.255.07 metros l .....oo.oom.o. $ 508.615, 42 
Colectores 0vOides ....oomooomoooommoo92*..a. 5,105.64 >” Yo raracncacooos E 375.943.87 
Colectores especiales .......oooomomomnooo». 1.863,22 ” A » ”»  1.012.206.72 
Bocas de tormenta ....oomomoccncomon»ammm» 45.00 Ñ OS idas » 29.693.10 
Obras accesorias de alcantarillado ......... Vo cerraran sd 94.385.05 
Excavación en tosca Y FOCA ....pomom.oooo».o. 14.932 metros3 989 ..... Poem... Sl 112,779.34 
Pavimentos ....orovoccaror.. donsoraresess KZ arar ro cat » 48.230.89 
Planta de depuración de aguas servidas ... LE P 378.683.650 
Red de cañerías para agua potable ........ 2.241.60 metros l. ....... a ni 13.858.76 
Equipos de bombeo para agua potable .... BE ias ” 5.045,00 

* Cámara de fermentación 
(Obras de albañilería y terminaciones) Dor marta Laa » 47.913.15 
Edifícto para el DepPsito de Saneamiento . O A a 135.108.91 
.Canalizac. “tel A”. Miguelete (obrag varias) — ATP : » 103.376.68 
Amporte total de las obras ejetutadas por contrato .......... 5 2.925 .940.28 
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Pesquero “El Rascadero” (Punta Carreta). 


Pesquero “El Rascadero” (Punta Carreta). 


Barrio Jardín del Hipódromo. Tanque y surtidor de agua potablo. 


o A lady pam arrticda Id lanar 
¿DBRAS NUEVAS 


(1) Canallzaciones. 


Canalizaciones provisorias (incluídas obras accesorias) 861m.080 circ. 


0.20 2 0,50 de diámetro ......oococcrcorrarorcano rca caca rr 
Canalizaciones provisorias (inctuilas Óbras accosorias) 81m. 080 circ, 
0.20 a 030 de diámetro ..... AI O a 
Conexiones domiciliarias' 2.434- corr - he 005,22 mts, ida PA 
Bocas de tormenta 9 ........oooomoopone» EAS TA 
Conexiones de hoca de tormenta sn a EDALLIACARA 
Tomas de agua ejecutadas B......omooc... E ion e... 
Reconstrucciones de colectores y conexfones oi nara Po 

Construcción de cafierías de 9gua potable (complemento red del Pye- 
blo Santiagso Vázquez) ....ooooommrcrrrrororrnra rana rs bronoro. 


Canalización interna para la propiedad, Municipal de Migueleto gutre. 


Cabildo y Culfrí 33.50 mts, de cañería de 0.15 de diámetro .......... 
(e 


e 


Construcción de Pesqueros, 


“El Rascadero” en Punta Carretas (sin terminar) .........om.o.om.» 
“El Infiernilio” en Rambla Wilson (Parque Rodó) (terminación de 
ODIA) —.ronccco naco e AE an Pas ..... 


(3) Cateos. 


Sa ejecutaron los siguientes . 
Cuenca del Arroyo Miguelete: 10,9 Sel, ..o.oooommmoororomo.» 16 


Cauce del Arroyo Miguelete (agues abajo de Propios)........ 88 
Cauce del Arroyo MalvÍl ....oommmorommm».. as Aa 64 
Mercado Avicola ......ooommoooomo.» aaa a e 2 

A 170 


(4) Alumbramientos de Agua. 


Para suministrar agua potable' a diversos barrios no servidos por la 
rod de distribución y a diversos grupos de 'riviendas.populares, asi 


como a varias dependencias municipales se efectuaron las signientes' 


perforaciones; 
Barrios Jardínes del Hipódromo. 


Se instaló en un pozo perforado en el año 1949 én la plaza de este 
barrio un tanque elevado de 7.0004ts. de capacidad y una turbina 'eléc- 
trica. Quedaron instalados con la cooperación de la Dirección de 'Ins- 
talaciones Mecánicas y Eléctricas 4 postes surtidores para suminis- 
tro de agua. 


Paiza Guayabos (Barrio Bella Italia). 
Se limpió y aforó el pozo extatente ........... a ds 
Barrio Jardines del Manga. 


Se acondicionó la perforación existente limpiando el pozo y atorán- 
áolo en 5.000 litros por hora ........ AAA aaa 


Plaza en Nuzvo París, 
En el cruce de las calles Turubi y Llupes se limpió un pozo existente 
Viila García (Proximidades del Km. 20 ¡del Camino Maldonado). ; 


*Se repertcró imsta £9:60 mts. dq profundidad y revistió con tubos de 
tibrolt un pozo situado en el Parque Municipal, instalando proviso- 
riamente en él una bomba de mano ............. ias brnocorrer.. 


- 


_-5.695.25 
47.254.238 
203.171.30 
5.471.03 
272.78 
2.410.07 
5.515,08 
1.395.32 


" 6338.16 


22.176.70- 
1,931,10 


5.351.49 


SES 


» 


271.323.35 


24.107,80 


6.351.49 


—AAAAAAAAAAAAAAA === EW TARA CAAF rd 
TRANSPORTE ........»».»-$ 301.282.684 
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TRANSPORTE enaanerasso $ 301.282.64 


1 
Ramón Alvarez y Camino de Tropas. 


Se pertoró un pozo de 19 mts. de profundidad frente « la escuela, 
Dad aforándose su caudal en 8,000 lts, por hora con un nivel.de trabajo 
H de 14 metros. ...ooooommm.ommomo» dra ros ra rompo nrocars Peraar oro ma 

$ «Barrio Los Bulevares, , 


”: En las proximidades del Km. 14 de la Av. Sinión Martihéz $e inició 
"una perforación que fué suspendida por desmoronamiento y falta de 
caño de revestimiento a .r.nsrrccnonnmo»» ds o 


Viviendas Populares. 


Sa perforó un pozo para suministrar agua a las viviendas populares 
del Cerro (calle Pernambuco), obteniéndose un ¡ua de 3.000. ts. 
de agua aproximadamente .,.op.ooporoncrmacjorararosorrarjenaco nro 
Se iniciaron perforaciones en el camino Samuentes y en el Fago de 
la Arena para suministrar agua a las viviendas, all construidas ,. 


Parque Zoológica Municipal. 


So acondicionó el pozo ablerto' on el año 1949 instalándose en él ma 
bomba eyectora coh motor a naíta que envía las: aus á tanque ele- 
VADO iaa ae iaa - 


Servicio de Necropsias (Filadelfia y Gral. Hornos). 


Para uso de la usina de este servicio se repentoró un pozo-.existente 
que fuá aforado en 19.000 lts. por hora a un nivel de trabajo de 17 mit. 


Parque, Rodó, 


En las proximidados del lago de este Parque se efectuó una penfo- 
ración de 23 mts. de profundidad obteniéndose un caudal de 15.000 
lts, de agua por hora con un nivel de trabajo de 7.60'mts. Esta agua , 
so destinará a riego del Parque y « mantener el niygel del lagO -.... 


íd 


Vivero del Prado. 


Sobre el camino Castro de este vivero y destinada a riego se efectuó 
una perforación de 23,30 mts. de profundidad la que dió por regul- 
*tado en aforo efectuado, un litrajs de 12.000 lts, "por hora a nivel de 
trabajo de 14.00 "mt ..........-+. A A e . 


Usina de Fermentación de Basuras en Sanfuentes. 


¡Con el objeto de proveer de agua las cámaras de Xermentación de 
basuras se efectuó una perforación que llegó a la profundidad de 
40.50 mts. que da un caudal de agua aforado en 1.500 lts, por hora, 
APTOXÍIMAdaMente -..ooocrcrrccnone rro rr rr rr rr 


Mercado AvÍCOlA. .....oomororaranmo” Lai Uds 


Se ofectuó una perforación hasta la profundidad file 24.60 mts. dando 
ua caudal de 4,500 lts, por hora a un nivel de irabajo de 19.00:máts, 
Se inició otra perforación en. el mismo predio en la: que se trabaja 
actualmente ...........»» AS Error rr rr rr ir rr rar 


Hotel Miramar. " < 


Se efectuó ur pozo por havsge, hincando en la arena caños de horr 
migón de 1.40 mts. de diámetro, obteniéndose a la profundidad de 
4.00 mts, un caudal de agua estimado en 10.000 lts. por hora. Este 
pozo ha sido efectuado para complementar la mrovisión de egua para 


riego en los jardines adyacentes al hotel ........... oia . 
En todos estos trabajos se invirtió la cantidad de ..... AN $ 46.885.92 " 46,885.92 
Total de obras nuevas ............ $ 343.168.56 
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DISTRIBUCION DE MAQUINAS Y MERCADERIAS 
RECIBIDAS EN LA SECCION DEPOSITO 


CONSERVACION 
$1992756 


CONEXIONES 
$ 75.062.38 


DIRECCION 


MAQUINAS PARA USO DE 
TODAS LAS 5SECCIONES 


$ 80.749.54 


ESTUDIOS 
HIDROLOGICOS 
$ 3.7'78.09 


CONSTRUCCIONES 
4 5.671.00 


DEPOSITO 
4 2954.03 


OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISFRACION 


A a A Re dci crtr e ect 


REPARACIONES 


1. Reparaciones en colectores .......oooooomoooraconaronannaronaranoro $ 96.014.17 
2. Reparaclones de bocas de tormenta ....o.ooooorororommaronasa us ES 6.164.61 
3. Reparaciones de bocas de PegÁStrO .....orooocmorccccnnconcano 61 * 3.188.565 
4. Reparaciones de pavimentos .......... aa dia » 9.872.72 
5. Desplazamientos de bocas de tormenta ......oonooomcanccro... 17 ” — 4.715.82 
$7 Déesplazamientos-—de -bocasmldo-TOgistrO. +. .ommmmnm$ .srorm»o» a 1 S 88.385 ” 120.044,22 


DESOBSTRUCCIONES,. LIMPIEZAS E INSPECCIONES 


1. Desobstrucciones de ,cCONeXÍOMES ,.r.ooommonco»» ON 360 $  11.831.58 
2. Desobstrucciones de colectores ......vooonormoomomoormosrrro. 15 32 1.432.50 
3. Desobstrucciones de bocas de tormenta ......moomommooo..- ... 10 m0 262.08 
4. Limpieza de cañerías circulares ....... AAA BE J se 6.379,97 
5. Limpieza de ovoides empleando TASÍraS .....o.oomoooo»ooro». ... 

21.548,00 IMEtTOS ,....oooroorrrconnororannorarar aca roaceconos ”  13.484.30 
6. Limpieza de ovoides por otros procedimientos .........oo...o.. "> 27.029.97 
T. Limpieza mecánica de bocas de tormenta .......... oros. 8.914 » 7.804.86 
3. Limpieza con camiones de bocas de tormenta .............. 32.617 ” 76.068.385 
9. Limpleza con carritos tumberos de bocas de tormenta ...... 22.013 "29.064,29 

Inspecciones, reconstrucciones de conexiones, colocación de 

ramales y retiros de tabiques de conexlomes ...o.o.moommo...». = 5.687,45 ” 178.095,36 


, 


AS A AAA E 
CONSERVACION Y ¡MEJORAS EN ¡LOS CURSOS DE AGUA 


Mantenimiento de las obras de canalización del Arroyo Migue- 
lete en buen estado de conservación ,.......0oooonocrcorommo $ 10.312.835 ” 10,312.85 


CONSERVACION Y FUNCIONAMIENTO DE DIVERSAS PLANTAS 


1. Abastecimiento de agua potable en Santiago Vámquez ...... arrancó $ 7.412.52 
2. Estación de hombeo en Habána y 8 de Octubre ........... aa E 4.659.52 
3. Estación de bombeo en J. Rodsseau y E, ClÍ8Y +. ..oo.ooooomoroo”o dee 11.154.839 ; 
4. e Parqué €, DÍAZ ......ooooo.oo... sd " 3.648,51 
5. . qe s. ” Nuevo Paríg ,......... OO A se 4,256.19 
$. - E 2 » Fotel Miramar ........... a SO bi 3.674,92 
7. $ » ss ” el Parque Rodó .... ....onmmonmmommaooms». es 3.574.83 ”  38.381.38 


A E E E E it AE e CEA ANT CR TES IIA, SENT AAC PERE 


DEPURACIÓN DE AGUAS SERYIDAS 


1. Barrio Obrero de Instrucciones ....oroonooroo»oo.. A das $ 6.697.78 
2. 4 * Cibils y Sanfuentes r...cc.ooomaomooomo.. IAS e 6.141,13 ” 12,838.91 


OTROS TRABAJOS 


1. Conexiones a la red de agua potable en Santiago Vázquez .. 13 Es 1.610.89 
2. Distribución de veneno para la extirpación de roedores ..........». Es 2.915.47 
3. Ampliación y reconstrucción de cámaras de inspección en Agraciada 
Colombia Li AA a NE dano La 238.01 
4. Desobstrucción de desagúes del Hotel del Prado .....o.o.ooomoo.ro» E 700.47 
5, Diversos pequeños <balajos .......oooooorororransocrarrcanonacros S A 1.181.58 
G. Uso de la camioneta N.- 5873 para diversos servicios ............. ñ > 3.335.38 ”  10.031.80 
Suma total de obras ejecutadas por Administración ........ Sis ¿$ 717,873.08 


A AX PP o ANS AS A A PP A O A A TN ir ARA 
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RESUMEN DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN 


s 


Obras nuevas: 

Canalifaciones —.....omooomoooo.oo.. de das IO RA $ 271.-323:35 

Construcción de Pesqueros .....0.ooooooorroncononcronona SAS ” 24,107.80 

A A ra dios . so 5.361,49 

Alumbramientos de ÁZUA ........ooooomoonoorrroraorocananros O ”  46.885.92 PB 348,168.56 
ROPeraciones .....ooooornonrracar dara otr nrrro ran rra roo oros á » 120.044.922 
Desobstrucciones, limpieza € INSDOcoiones ........oomoomacarorarranonsor '"  178.095.36 
Conservación y mejoras en log cursos de EgUA .....oc.oconororoccoronoss ” 10.312,85 
Conservación y funcionamiento de diversas plantas ................ ..... »”»  38.381.38 
Depuración de aguas servidas ....... NE RN ina elaje 2... ”  .12,838.91 
OUTOS: ETADAJOS ccoo rra ra id picadas : » 10,031.80 


$ 717.873.08 


eo 
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DIRECCION DE SANEAMIENTO || 
On DE MONTEVIDEO a 


isooo0o | METRAJE Y COSTO TOTAL DE 
LOS COLECTORES EJECUTADOS 
ANUALMENTE POR ADMINISTRACION 


150 000 > 8 
130.000 | ++ 


8005 


Í 


B 3 | 
120.000 E $ — H-HH 6000 
| É 
| z 
110.000 m 
] a 
> o 
100.000 - Sh | 5000 
x lea 
IN 
90000 é 
E x 
pe E 
80000 - u| 4000 
70000 il Me Eb 
Li Í 
7 ds 5000 


d 2006 


cosa ANUAL p; 


AÑOS 193031 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 £5 46 47 48 49 372 
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DIRECCION peE SANEAMIENTO 
DE MONTEVIDEO 


260000 | METRAJE ANUAL DE CONEXIONES 26.000 
EJECUTADAS POR ADMINISTRACION 
E IMPORTE COBRADO POR LAS MISMAS 
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IMPORTES ACUMULADOS DE CUENTAS 


FORMULADAS POR CONCEPTO DE SANEAMIENTO 


AÑOS 1923 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4! 42 43 4e 45 46 47 48 49 50 
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MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES CEDIDO POR LA DIRECCION DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO 


EN Et, TRANSCURSO DEL AÑO 1950 


RESOLUCION DE LA 
INTENDENCIA MUNICIPAL 


DESTINATARIO MATERIAL QEDIDO PROCEDENCIA 


A AAA Octubre 6 de 1949 4 m.3 piedra y tosca $to. varias calles (10.+ Grupo) 
Asociación Cristiana de Jóvenes (Club Cerrito) .... ' Agotos 22 de 1949 15 m.3 pieda y tosca Sto. Miguelete, 1% Sección 
Dirección de Paseso Públicos ..........0..oomooo.. / —_—. 101 m3 tierra Sto. varias callos (11.2? Grupo) 
Círculo Italo Uruguayo “El Progreso” ........... | Enero 23 de 1950 10 m.3 piedra y tosca Sto. Colón 
CHUD NOptOOO .cosionira sind Marzo 8 de 1959 40 m,3 500 piedra y tosca Sto. Colón 
La Virazón V. B. BlUb .........oooooooonmorconcona Mayo 4 de 1950 4 m3 pieóra y tosca Sto. Colón 
Club A. StockolM0 ...+..oroooroororsorararrrrors.» Mayo 25 de 1050 10 m.3 piedra y tosca Sto. Colón 
Ae MED Dina aia Mayo 4 de 1950 110 m.3 piedra y tosca Sto. Zona Sur de la Unión 
C. Olimpic Belgrano .............. E Oe Fobrero 6 de 1950 21 m.3 piedra y tosca Sto. Colón 
Club Atlético CordóR ..........o..oooooomoomomor... Julio 13 de 1950 12 m.3 piedra y tosca Sto. Colón 
Club Malvín .,........ iaa ia Enero 23 de 1950 48 m.3 piedra y tosca Sto. Colón 
Dirección de Vialidad ...... as A Ixpediente N.* 145.980 1040 m.5 tosca Sto. Colón 
Club Malvín ......oo.o.o..o.. Di iaa EA Setiembre 7 de 1950 25 m.5 piedra Sto. Cuenca del A. Malvín 
y %, S. de U, 
Escuela Pública N.* 150 ........ adios Junio 29 de 1950 30 m,3 piedra y tosca Sto. Colón 
Sociedad Protectora de Animales .........ooo.o.oom. P Agosto 24 de 1950 22 m3 pieda y tosca Sto. Cuenca del A, Malvín 
Z. 8. de U. 
Dirección de Paseos Públicos ...... ÍA PO Marzo 8 de 1950 432 m.3 500 tosca Sto. Colón 
Dirección de Paseos Públicos ................o.o.o.o.. 57 m.3 tosca Sto. Cuenca del A, Malvín 
2. $, de U. 
Dirección de Vialidad ...... ds E —— 231 m.3 piedra 1 tosca Sto. Colón 
Dirección de Vialidad .......ooomoonnmo.. TO — 1026 m.3 500 piedra y tosca Sto. Cuenca del A, Malvín 
ú. $. de TU. 
Comisión Nacional de Educación Fisica ........... Agosto 10 de 1950 150 m.3 tosca Sto. Colón 
Comisión Nacional de Educación Física .,......... Octubre 19 de 1950 219 m.s tosca Sto, Colón 
Escúela Pública N. 145 ....o.omooommoco.. A Octubre 5 del950 36 m.3 tosca Sto. Colón 
Club Malvín .....omoooooooaoomooco»o» A PET Noviembre 23 de 1950 30 m.3 tosca Sto. Colón 
Escuela Pública No 148 ......ooomooommmomnmoooroo. Noviembro 16 de 1950 10 m.3 tosca £ta. Colón 
Club Atlético Deportivo Maracaná .....oooo.oooo.o... Octubre 19 de 1950 20 m.3 tosca Sto, Colón 
Dirección de Arquitectura ............ ion Abril 28 le 1950 300 m.3 tierra Sto. Colón 
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Estudios Realizados 


Las obras de alcantarillado proyectadas in- 
cluyen colectores definitivos y provisorios, 
obras de abastecimiento de agua potable y de 
desagúe de pluviales e importan en total la 
cantidad de pesos 4.205.831,36 de los que pesos 
3.769,278,06 corresponden a colectores definiti- 
vos, $ 120.450,00 a colectores provisorios, pesos 
309.633,70 a desagiúes piuviales y $ 16.469,60 a 
abastecimientos de agua potable. 

Se detallan a continuación las obras pro- 
yectadas y demás estudios realizados. 


1) ALCANTARILLADO DE LA CUENCA DEL 
ARROYO MIGUELETE. Zona del Arroyo 


del Corrito, 10? Sección, 

Se prepararon los elementos para el llama- 
do a licitación de esta obra que fué adjudicada 
a la empresa Ambrosoli y Ludzcanotf Ltda., en 
la suma global de $ 2,105,828,06, 


2) SANEAMIENTO DEL PUEBLO VICTORIA. 


Se dió término al proyecto de alcantarillado 
para el Pueblo Victoria y se prepararon los 
elementos necesarios para efectuar el llamado 
a licitación, ] 

El monto calculado para la ejecución de estas 
obras que había sido estimado en $ 1.150.000,00 
deberá actualizarse debido a la nueva escala 
de sueldos y al aumento en el precio de varios 
materiales. 


3) SANEAMIENTO DEL AREA COMPRENDI- 
DA ENTRE.LA CALLE M. URIARTE, AV. 
EOLÍVIA, AV. DAYMAN Y CALLE DIVINA 
COMEDIA COMO AMPLIACION DEL SA- 
NEAMIENTO DE LA ZONA CENTRAL DE 
CARRASCO. 


Se hízo el proyecto de saneamiento de ia 
extensión de área citada, el que importa, de 
acuerdo con los precios del contrato para la 
Zona Central de Carrasco, un monto aproxi- 
mado de $ 290.000,00, ] 


4) COLECTORES AISLADOS, DEFINITIVOS 
" Y PROVISORIOS PROYECTADOS. 


Be proyectaron 6.577.mts. de canalizaciones, 
pfovisorias y definitivas, por un valor aproxi- 
mado de $ 223.900,00. De este importe, pesos 
333.450,00 corresponden a colectores definitivos. 


5) ALEJAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 
DEL GRUPO N* 5 DÉ VIVIENDAS CO- 
LECTIVAS MUNICIPALES. 


La instalación destinada a ese fin compren- 
de dos tramos; uno, por gravedad y otro a 
presión y su costo total ha sído estimado en 
$ 20.000,00, 


En el proyecto se tuvo en cuenta la posibi- 
lidad de evacuar por el mismo colector las 
aguas servidas provenientes de la “Obra Mor- 
quio” asi como otros aportes de aguas que se 
incorporarían a lo largo del recorrido del tra- 
mo proyectado por gravedad. 


6) DESAGUE DE PLUVIALES EN LA ZONA 
DE CARRASCO SITUADA AL ESTE DE 
CARTAGENA. + 


Se estudió y proyectó la red de colectores 
pluviales que servirían de desagúe a los pun- 
tos bajos que se Yormarían al pavimentar la 
citada zona. . Ñ 

'El monto de las aguas proyectadas se estl- 
ma en la suma de $ 220.000,00. 


Y) DESAGUE DE PLUVIALES EN EL CÉ- 
MENTERIO NORTE. 


Las obras que servirán para alejar las aguas 
de iluvia del cementerio citado fueron estu- 
diadas, proyectadas y licitadas siendo la oferta 
más baja la presentada por la empresa Ambro- 
solí y Ludzcanoff Ltda. que se comprometió 
a realizarlas por ja cantidad de $ 89.633,70. 


8) RED DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBU- 
CION DE AGUA EN EL PARQUE ZOOLO- 
GICO MUNICIPAL DE SANTIAGO VAZ- 
QUEZ. 


Se proyectó y licitó la citada red, habiendo 
ofrecido la Sociedad Hidrosa ejecutar ese tra- 
bajo por la suma de $ 11.169,60. 


9) AMPLIACIONES EN LA RED DE ABASTE- 
CIMIENTO CITADO EN EL APARTADO 
ANTERIOR. 


Se proyectaron ampliaciones a la red de 
abastecimiento y distribución de aguas en el 
Parque Zoológico de Santiago Vázquez por 
valor de $ 5.300,00. e 


10) MODIFICACIONES EN LA RED DE AL. 
CANTARILLADO EXISTENTE Y EN 1A 
PROYECTADA. 


Se proyectaron modificaciones al proyecto 
de colectores para la 10% Sección de la Cuenca 
del Arroyo Miguelete previendo la posible 
construcción del subterráneo. Por igual motivo 
se iniciaron los estudios para los cambiós a 
introducir en la red de alcantarillado existen- 
te en las calies afectadas por el trazado del 
subterráneo cuya longitud aproximada es de 
9 kilómetros. . 
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Se proyectaron modificaciones en obras de 
saneamiento en ejecución para adaptarlas a 
situaciones circunstanciales de la obra. Entre 
ellas merece destacarse la correspondiente a la 
estructura de cemento armado del tanque In- 
mhoff para la planta de Colón y las de varios 
qolectores proyectados para el saneamiento de 
esa localidad. 


1f) CIERRE EN EL ALIVIADERO DEL AL- 
CANTARILLADO EN LA -ZONA OESTE 
DE CARRASCO, 


Se proyectó un cierre destinado a evitar la 
salida del exterior de los gases del colector. 


12) INICIACIÓN DE LOS ESTUDIOS DLE SA- 
NEAMIENTO PARA ZONA COMPRENDI- 
DÁ ENTRE LOS CAMINOS CUCHILLA 
GRANDE, PEÑAROL Y MALDONADO. 


Se contegcionó la planimetría y se efectuó la 
distribución de colectores para el saneamiento 
de la zona de 600 hectáreas comprendida enbre 
log caminos indicados. 


13) ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO 
E ESTADO SANITARIO DE LAS PLA- 
AS. 


Se prosiguió dicho estudio de acuerdo al plan 
trazado de mejoramiento de las condiciones 
sanitarias de las playas. , 


14) EDIFICIO PARA EL DEPOSITO DE SA- 
NEAMIENTO. 


£e calculó el metraje y presupuesto de la 
edificación destinada para sede de la Sección 
Depésito de la Dirección. 

Se proyectaron jas instalaciones para aguas 
corrientes, gas y desagítes del local para labora- 
torio que forma parte de la citada edificación. 


15) CONGRESO iNTERAMERICANO DE IN- 
GENTERIA SANITARIA. 


Se preparó el trabajo presentado en el 29 
Congreso Interamericano de Ingeniería Sanita- 
ria ae en la Ciudad de México en Marzo 
úe ; 


Estudios Realizados en les Cursos de Agua del Departamento 


de Montevideo 


1) Arroyo Miguclete, 


Se modificó cl proyecto primitivo de regula- 
rización de este arroyo en la parte del cruce 
del puente de Millán suprimiéndose las bermas 
debajo del mismo y haciendo un tramo de 
acordonamiento entre la parte del canal de 
aguas abajo y la sección sin bermas. 

Se "proyectó la modificación de los desagiíes 
de dos vertederos para empalmarlos al canal 
en construcción. 

En el tramo entre la Avda. Agraciada y la 
represa Meillet se hizo un replanteo general del 
canal proyectado para las dos márgenes del 
Arroyo trazándose perílles transversales de 20 
en 20 mts. para calcular el movimiento de tie. 
rra de la canalización proyectada. 


2) Arroyo Pantanoso. 
Se prepararon planos con curvas de nivel y 


ton inditación de la zona inundable en dos 
fracciones de terreno adyacentes al arroyo 


ubicadas con frente a la calle Giot una de ellas 
y Cornelio Guerra la otra. 


3) Arroyo Manga. 


Se completó el estudío planimétrico y alti- 
métrico del cauce y de la zona adyacente, entre 
uh punto situado unos 300 mts. aguas arriba 
del Camino Repetto y la desembocadura en los 
Bañados de Carrasco. 

Se preparó un perfil longitudinal del Arroyo 
y varios perfiles transversales proyectándose 
ua canal de regularización entre el Camino 
Repetto y el Camino Casayalle. Se calcularon 
loz movimientos de tierra correspondientes. 


4) Arroyo Pedrera. 


Se estudió una parte del cauce de este .Arro- 
yo y de las zonas adyacentes al sur de la calle 
Vidal, entre las calles Punta de Soto y Del 
Fuerte, preparándose un plano con indicación 
de las curvas de nive! de la zona inundable, 
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PLANIMETRIA 


. * 


Planta de Tratamiento de Aguas Cleacales del 


Saneamiento de Colón 


GENERALIDADES, 


Formando parte integrante del Saneamiento 
de Colón, se construye en la margen izquierda 
del Arroyo Pantanoso, en su intersección con el 
camino Sienra, una planta de tratamiento de 
aguas servidas, destinada a obtener una clari- 


ficación, depuración y desinfección de las 


aguas cloacales de manera tal que no se pro- 
duzcan inconvenientes cuando las mismas 
desagúen en el'mencionado arroyo. 

El escaso caudal de este curso de aguas, la 
circunstancia de desembocar dentro de lo bahía 
y las características de las' zonas por donde 
corre, hacen necesario que las aguas cloacales 
que en él se viertan, sufran un tratamiento 
completo, a los efectos de obtener un alto por- 
centaje de abatimiento, en los índices deter- 
minantes de la polución a producir. 

Esta imposición creó la necesidad de cons- 
truír una estación depuradora y dentro de los 
distintos tipos de plantas a que era posible 
recurrir para solucionar el problema, fué ele- 
gido uno, que respondiendo a la más alta téc- 
nica en Ingeniería Sanitaria, tuviera en cuenta 
nuestras condiciones locales, en lo que se refie- 
re no solamente a clima, sino también a cir- 
cunstancias tales como sencillez de operación, 
poca mecanización, ete. 

Fué proyectada así, una estación compuesta 
de los siguientes elementos: Cámara de rejas, 
Medidor de frrastos. Cámara desarenadora. Tan- 
que tino Imhoff, Lechos percoladores, Tanque 
de sedimentación secundaria, Tanques de des- 
infección por cloro y Lechos de secado de ba- 
rros. El recorrido de las aguas dentro de la 
planta, puede apreciarse en el diagrama de 
funcionamiento correspondiente, El proyecto 
ha tenido en cuenta la población actual de las 
zonas servidas por el sanéamiento en cons- 
trucción, con una razonable previsión de fu- 
turo, así como la posible incorporación de otras 
zonas tales como Villa Colón y Pueblo Concíi- 
liación. La planta tiene capacidad para recibir 
las aguas correspondientes a 14.000 personas, 
habiéndose estimado una dotación de 150 lts, 
por persona y vor día, cifra que responde a los 
consumos medios con una previsión de futuro 
incremento. Todaviw y como previsión para fu- 
turas ampliaciones, una vez que todas las zonas 
previstas hayan sido conectadas a la red de 
saneamiento en construcción, se ha tenido en 


cuenta, en la estructuración del proyecto, la: 


posibilidad de duplicar la cabacidad de la esta- 
ción por la construcción de elementos com- 
- piementarlos, y se han distribuido planimétri- 
camente, los que se construyen en el actual 
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niomento, de tal manera que constituyendo 
una unidad en sí mismos, puedan combinarse 
con aquellos a construirse en el futuro, todo 
sin perder de vista la estética y armonía de 
la planta actual, como la de' su futura ám- 
pliación. 


CAMARA DE REJAS. 


Las aguas llegan a la planta de tratamiento, 
por un colector ovoide que recorre la costanera 
proyectada y pasan a través de una cámara 
de rejas gruesas, destinada a eliminar los ma- 
terlales de mayor tamaño que puedan llegar, 
tales como latas, palos, trapos, ete. La separa- 
ción de estas rejas es de 2.1 cm. y la cámara 
formada por un solo elemento, tiene un alí- 
viadero lateral para casos de emergencia. La, 
vélocidad de las aguas dentro de esta cámara, 
estará mantenida entre 0.3 y 0.9 m/seg., a fin 
Ge lograr que no sea tan pequeña que permita 
la decantación de materias suspendidas, nf 
tan grande cue arrastre el materlal retenido” 
en las rejas. El retenido de las rejas será reti- 
rado manualmenté. ya que se espera que su 
volumen sea pequeño y será enterrado o inci." 
nerado. 


CAMARA DESARENADORA, 


De la cámara de rejas, las aguas.pasan a la, 
cámara desarenadora, destinada a la remoción 
de arenas mayores de 0.2 mm. A tal efecto, la. 
velacidád de las aguas dentro de esta támara 
será mantenida entre 0.15 y 0.30 mjseg., lo que 
se obtendrá mediante la apropiada regulación 
de gargantas metálicas regulables. La forma 
de esta cámara es tal, que permite obtener 
una velocidad constante, para distintas alturas 
de agua y por lo tanto para distintos gastos. 
Esta cámara estará formada por dos unidades 
que entrarán alternativamente en operación 
para permitir su límpleza, Dado que el mate- 
rial retenido será de naturaleza inofensiva po- 
drá emplearse para rellenos, ete. 


MEDIDOR DE GASTOS. 


Siendo de fundamental importancia en una” 
planta de depuración el conocimiento de los 
volúmenes de agua tratados. las aguas pasarán' 
a continuación por un medidor de gastos a pelo 
libre, tipo Pershall. Dado que variación de 
gastos esperada es de 52 a 140 i3jhora, se se- 
leccionó una garganta de m. 0.15 de ancho, lo 
que dá una capacidad de medida de 5 a 295 m3 
hora. El medidor de gastos estará conectado 2: 


un aparato con dial indicador, integrador y re- 
gistrador que permitirá leer directamente el 
gasto en cada momento, así como registrarlo 
gráficamente. 


TANQUE TIPO IMHOFF. 


A continuación las aguas entran en una de 
las etapas fundamentales en su proceso de 
purificación, pasando'por un tanque de sedi- 
mentación y digestión simultánea de barros. 
Este tanque, proyectado para un gasto medio 
de 87.5 milhora, con un período de detención 
de 1.5 horas, tiene dos canales de sedimenta- 
ción en la parte superior, donde se producirá 
la decantación de un alto porcentaje de la ma- 
teria sedimentable contenida en suspensión en 
las aguas cloacales, la que deslizándose por 
las paredes inclinadas de los canales de sedi- 
mentación, pasará a la cámara de digestión 
ubicada debajo de ellos y a una profundidad de 
aproximadamente 10 metros. Teniendo en 
cuenta las condiciones de temperatura medía, 
se adoptó un periodo de digestión de barros de 
55 días, estimándose como volumen necesario 
para la cámara de digestión el de 40 lts. por 
persona servida. La cámara de digestión recibe 
además los barros provenientes del tanque de 
sedimentación secundaria. Las materias decan- 
tadas en los canales de sedimentación, sufren 
en la cámara digestora, un complejo proceso 
bioquímico de estabilización, debido prinelpal- 
mente a la acción bacteriana anaeróbica, que 
llevado a cabo en ciertas condiciones de con- 
centración hidrogeniónica, transforma la ma- 
teria orgánica de fácil descomposición, en ma- 
teria mineral u orgánica estable, que se elimi- 
na en parte por disolución y desprendimiento 
de gases, quedando el resto en forma de barros, 
que después de deshidratados pueden em- 
Dlearse sin peligro ni inconvenientes, como 
abono para determinados cultivos. 

Con el fin de obtener una carga uniforme 
de la cámara de digestión, los canales de sedi- 
mentación de'este tanque han sido proyectados 
con corriente reversible, obteniéndose el cam- 
bio de dirección mediante la interposición o 
retiro de compuertas en los canales alimen- 
tadores, 

LECHOS DE SECADO DE BARROS. 


Una vez producida la digestión de los barros, 
éstos son admitidos a través de cañerías co- 
mandadas por válvulas de cierre, a un pozo de 
bombado, desde donde son elevados a los lechos 
de secado-por una bomba centrífuga de eje 
vertical. Estos lechos, en número de doce, son 
alimentados por distribuidores centrales para 
cuatro unidades. Se ha adoptado una carga 
correspondiente a 12 personas por metro cua- 
«rado de lecho, previéndose nueve utilizacio- 
nes anuales de los mismos. Los barros son 
desparramados en estos lechos sobre una capa 
de material filtrante de granulometría estable- 
cida y dejados allí hasta que procesos de 
evaporación y escurrimiento, determinan la 
parcial deshidratación de los mismos, trans- 
formándolos en un material apto para acon- 
dicionamiento de suelos por sus condiciones 
higrométricas y el que resulta ser además, un 
materia] que por su contenido en nitrógeno, 
fósforo y potasio constituye un abono me- 
dianamente bueno y puede ser usado en gene- 
ral con la sola excepción de aquellas tierras 
donde se cultiven vegetales destinados a ser 
comidos crudos, . 


BOMBADO DE AGUAS. 


Debido a la configuración topográfica de la 
zona tributaria se hizo necesaria la elevación 
mecánica de las aguas dentro de la planta de 
tratamiento. Razones de seguridad, aconseja” 
ron la elevación de las mismas después de su 
pasaje por los tanques sedimentadores, con lo 
que se asegura la continuidad de por lo menos 
un tratamiento primario de las aguas en todo 
momento, las que por su pasaje a través de 
una cámara de compuertas, pueden ser des- 
viadas al arroyo, después de haber recibido el 
tratamiento primario mencionado, antes de 
entrar en contacto con ningún elemento me- 
cánico, en el poco probable caso de que los 
mismos, por alguna causa fortuita tuvieran 
que quedar fuera de operación. 

La elevación de las aguas se hace por lo 
tanto, después de su pasaje por el tanque tipo 
Imhoff y se efectúa por medio de dos bombas 
centrífugas de eje vertical y paletas abiertas, 
cada una de las cuales tiene una capacidad de 
135 m%[hora contra una carga de 10.65 m, de 
agua y son accionadas por motores de 10 H, P, 
Estas bombas, instaladas en pozo seco adya- 
cente al tanque de hombado tendrán sus mo- 
tores en planta alta, en una sala de máquinas 
que forma parte del edificio de contralor de 
la planta y los mismos estarán protegidos por 
todos ¡os dispositivos de seguridad necesarios. 
Dada la capacidad del tanyue de bombado, la 
planta puede funcionar con una sola bombas; 
sin embargo se instalan dos, por razones de 
seguridad y para atender casos de emergencia, 


LECHOS PERCOLADORES, 


Después de elevadas, las aguas pasan a los 
lechos percoladores para sufrir allí-un segundo 
tratamiento, en su proceso de purificación. Es- 
tos lechos, en número de dos, son alimentados 
por distribuidores rotatorios a reacción y tie- 
nen cada uno, un diámetro de m. 36.90 y una 
altura de m, 2.00 de piedra partida. La carga 
Gel material filtrante fué calculada a razón de 
3.5 personas por m2 y por m. de profundidad. 
Su drenaje está constituído por canales semi- 
circulares hechos en sitio, los que fueran calcu- 
lados para obtener un buen escurrimiento y 
permitir la adecuada aereación por contra- 
corriente, del material filtrante, 

El falso fondo está constituído por losetas 
de Seen prefabricadas y colocadas de 
canto, 

En estos lechos y debido principalmente a la 
acción biológica de bacterias aerobias, las 
aguas sufren un proceso de oxidación que 
actúa principalmente sobre la matería orgáni- 
ca disuelta y en suspensión no sedimentable, 
lográndose una transformación y estabilización 
de la misma, 


SEDIMENTACION SECUNDARIA. 


Como consecuencia de la acción bacteriana 
descripta y principalmente, al final de la prí- 
mavera y principios del verano, cuando debido 
al aumento de temperatura ambiente se pro” 
duce uh gran incremento del metabolismo bac- 
teriano, se desprende en los lechos percolado- 
res y son arrastradas por las aguas, parte de la 
matería, que adherida a las piedras que forman 
la masa filtrante, sirve de medio de vida a los 
organismos de los que depende el funciona- 
miento de estos lechos. 
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A fin de sacar de las aguas esta materia 
desprendida, las mismas son conducidas a un 
tanque de sedimentación secundaria circular, 
de acción a contracorriente, donde con una ve- 
locidad ascensional de 5 emjmin. sufren una 
detención de 1.5 horas. Este tanque de sedi- 
mentación tiene un vertedero periférico trian- 
gulado, construido en bronce y destinado a 
obtener un espesor adecuado de la lámina yer- 
tiente, a fín de evitar canalizaciones de la, co- 
rriente. Un recolector mecánico de barros a 
pozo central, de acción lenta y una válvula de 
comando, permiten la extracción de los barros 
acumulados y su envío a través de cañerías 
que funcionan por diferencia de presión hi- 
dráulica, a la cámara de ic del tanque 
tipo Imhotf, 


DESINFECCION. 


El contenido bacteriano de las aguas va su- 
friendo una paulatina disminución a medida 
que las mismas pasan por los distintos elemen- 
tos descriptos precedentemente, no obstante y 
a los efectos de obtener un efluente con un 
alto grado de depuración, es necesario pro- 
ceder a la desinfección final de las mismas, lo 
que se obtiene por el agregado de eloro gaseoso 
y el mantenimiento de las aguas por un tiem- 
po adecuado en un tanque de contacto. El 
cloro es agregado por intermedio de un apara- 
to clorinador de operación semiautomática por 


control eléctrico de nivel, con una capacidad 
de cloración de 5.4 a 27 kg. por día, El aparato 
clorinador está ubicado en el edificio de con- 
tralor de la planta, en un local aislado, dentro 
del destinado a laboratorio, 


EDIFICIO DE CONTRALOR, 


Una planta de tratamiento como la descripta 
requiere, contralor y atención permanentes. 
Para facilitar el mismo, se han reunido en un 
edificio todos los elementos que requieran ma- 
yor atención, para que su contralor pueda efec- 
tuarse con la eficiencia requerida. Por otro 
liado, el contralor de la marcha de cada una de 
las etapas de purificación, requiere la ejecución 
de numerosos análisis diarios de las aguas, por 
lo cual se ha previsto la instalación de un la- 
boratorio en el mismo edificio, Talleres, depó- 
sitos, vivienda del encargado, oficina, local 
para sub-estación eléctrica, etc.. completan las 
otras dependencias de este edificio, 


COSTOS. 


En el siguiente cuadro, puede apreciarse la 
inversión total que ha requerido la construc- 
ción de esta planta depuradora, así como los 
costos de los distintos elementos que la com- 
ponen y las inversiones correspondientes a ca- 
da elemento por metro cúbico de aguas trata- 
das y por persona servida. 


ELEMENTO 


Cámara de rejas ......... PAN 
Cámara desarenadora ......o.o.ooooo o. Cone 
Medidor de Bastos ..........oooooocoooocooom». 
Tanque Imhoff ............... rta 
Lechos de secado de Darros .................. 
Bombeaxo de barros ...... a aa 


Total del tratamiento primario .............. 


Bombado de aguas .....ooococonroncconcaras 
Lechos percoladores .. 


Sedimentación secundaria ........oomooooo... 


COSTO EN $ () 


"Por m3. tratado Por persona 
Global | por día (2) | servida (3) 


1.377.54 0.66 0,10 
3.505.95 1.67 0.25 
4.038.56 1.92 0.29 

131.912.25 62.81 9.42 
33,420.00 15.91 2.39 
20.140.00 9.59 1,44 
194,394.30 92.57 13.88 
19,749.00 9.40 "1,41 
293.152.00 139.80 20.94 
44,293.50 21,09 3.16 
357.194.50 170.09 25.51 


Aparato ClOrINMador ......o.oomommmorooocmono.. 8.600.009 4.09 0.651 
Edificios y demás elementos complementarios 131.358.50 62.56 9.38 
TOTAL aiii ara | 691.547.30 | 329.31 49.40 


y yg 


(1) Los valores indicados no incluyen el costo del terreno. 
(2) Volúmen de proyecto: 150 lítros | persona | día. 
(3) Capacidad calculada; 14.000 personas. 


CONCLUSION. 


Con la construcción de esta moderna planta 
de tratamiento de aguas cloacales, primera 
completa con que cuenta el saneamiento de 
Montevideo y dotada de todos los elementos 
que la técnica sanitaria pone a disposición del 
Ingeniero, la Intendencia Municipal ha dado 


un paso más en su lucha por la preservación 
del estado sanitario y del bienestar de la po- 
blación capitalina dando, por otra parte, a los 
habitantes de la localidad, una obra que po- 
drán mostrar con orgullo. 


DANILO RESTANO 
Ingeniero 
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Exp. N.* 


120490 
125011 
200330 
114642 
200451 
115420 
140290 
141177 
129027 
141560 
143114 


CONTRATO 


Sto. Arroyo Miguelete 9.* Sec, Cerrito .. 


» o ds 8.1 Sec, Prado ....... on.» e É > y 472118.64] * 20.2%0718 j” 2.219:667] ” 494.488.43 | ” 432.474 | 
5 y 

Y ” «¿le los Pocitos ..... ae asia ii .. mo "e ” 875,404.57] $4- 33.114:80 |” ”  908.519,37 | ” ad 

Cuenca Arroyo Seco,y calle Entre Ríos .......--. Vejo y Pérez Mackinnon 148.352.501 ” _4.660.00 » . 152.952.50 | ” 151.136.16 


Varias calles de la ciudad 10. Grupo 


Arroyo Miguelete 1.2 Sec. 


Sto. Colón y Pueblo Ferrocarril ...,..oooo.oo..» 
Varias calles de la ciudad 11.* Grupo .......- ases 
Sto. Zonas centrales de Carraso0 ,....oo reno... 
Arroyo Malvín Zona Sur de la Unión 
Arroyo Miguelete 10.2 Sec. del Cerrito .......- de pe he 


DIRECCION DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO 


SITUACION DE LOS CONTRATOS CON CARGO A “BONOS MU NICIPALES DE SANEAMIENTO” AL 31 D 


MONTO AU'TORIZADO 


EMPRESA = 
E Elda, [Toon 


91 250,419.25 


Ambrosolí y Ludzcanofí.| $ 1.526.987.52-]9% 189'623.34 


e.corr..» 


» 154,413.78 
"59,484.63 
» 4.977.000.0D! 
218.842. 44, 
»” 3.355.822.33 
» 830,748.37 | ”  95.200.00 
" 2.394,471.19 |" 


» 24,460.39 
” —6,3DR$0 


» 


Ambrosoli. y Ludzcanoff, 


” »” - 


E ” Á 


”. 50.234,45 1 ” 
” 933.02 
»  30.500.60 


! 
29.247,84 


” ” 


José Foglia (Sucesores). 


dsmbrosoli y Ludzcanoftf. »” _36.375.89 * 


| Vejo y Pérez Mackinnon 
Ambrosolí y Lnázcanoft 


sono o...»o.r 


K 


. 


> 


25 -1+966.030 11 


13198.934.17 
65.793.23 
2.027.284.45 
de 250.151,35, 
”- 3,385.822.93 
> 965.208.21 
2.394.471.19 


; - 
Y $ 11.007,108.97 | $ 408.913.20 | $ "363.614.82 $ 11.779.633.99 


E DICIEMBRE DE 1950 


Mont. Lía. 


$ 1.908.304,40 


”  -177.448.66 


$ 3.608.853.80 


Ejer. Ánt, 1]. 


” 68.806.521] 


Saldo a 
Liquidar - me 


Mont, Lig, 
Ejer 1950 


AH 
$ 4.687,42 


$ 53.033.29 
ds 11 :994,40* 


2» «BAP? 2.926.28,- .. 
» — |» 1.766.234 
» 1.480,76 |” 4.75 

28.60 |” 6.958.11' j 
»  $94.485:08 [” 1.832.199.37 > 
» 245,592.87 |” 4.558.98 . 
» 1.057.600.45 |” 1.228.222,48 


" — 603.206.12 
» 9.394.471:19  “ 


” 352,000.09 


- as 


$ 2.431.293.88 | $ “5.739.946.31 


Exp. N. 


139495 
130893 
142080 
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DIRECCION DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO 


SITUACION DE LAS OBRAS CONTRATADAS. CON CARGO A DIVERSOS RUBROS Al 31 DE DICIEMBRE DE 1950 
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potable al Barrio “Jardines del Hipódromo”; 

RESULTANDO: que la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo determina las caracte- 
rísticas técnicas de la electro bomba, tipo tur- 
bina, de eje vertical, con.comandos automáti- 
cos y repuestos, a los efectos de incluírias en 
el Pliego de Condiciones Particulares que de- 
berá redactarse para el correspondiente llama- 
do a licitación pública,; 


CONSIDERANDO: que en oportunidad se 
proveerán los recursos necesarios para enten- 
der el costo que resulte. de la adquisición e 
instalación que se persigue; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDÉO, 
RESUELVE: 


1% — Disponer que la Dirección de Proveedu- 
ría y Almacenes, con carácter de urgente y so- 
bre la base de.las, características técnicas que 
se epecifican a fs. 1, 2 y vta,, procede a con- 
vocar a licitación pública para el suministro e 
instalación de una electro-bomba, tipo turbina, 
de eje vertical, con comandos automáticos y 
repuestos, así como también de la provisión e 
Anstalación de un tanque elevado de hormigón 
prefabricado, de 7.000 litros de capacidad, a 
efectos de dotar del servicio de agua potable 
al Barrio “Jardines del Hipódromo” (Perfora- 
ción N9 17), 


"7 22 — Comuníquese a la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo y pase a la de Provee- 


a "duría y Almacenes, a los fines de lo dispuesto. 


- 
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APROBACION DEL PRIMER GRUPO'DE TAN. 
QUES ELEVADOS PARA EL SUMINISTRO 
DE AGUA, A COLOCAR EN DIVERSOS 

- PUNTOS DE LA CIUDAD. 


- Montevideo, 12 de Enero de 1950, 


VISTO: que la Dirección de Saneamiento de 
Moñtevideo propone la ubicación de algunos de 
los tatíques de agua que se colocarían en aque- 
llos barrios no servidos por la red de distri- 
bución de aguas corrientes; 


RESULTANDO: que en Y del corriente se 
decidió aceptar la propuesta de la firma Rocco 
SA. para el suministro y colocación de hasta 
treinta tanques elevados para agua de siete 
mil litros cada uno, con sus dispositivos co- 
trespondientes; . 


“RESULTANDO: que se instalarian tanques 
de'aguá en: Cuchilla Grande y Camino López, 
* Avenida Peñarol y Jacinto Trápani, Barrio Jar- 
dín' Borto, en la: Plaza, Ramón Alvarez y Ca- 
mino de las Tropas, Paso de la Arena (2 Tan- 
ques), Alto Malvín y Barrio de Las Pajas (2 
Tanques), Camino Cibiis y Lafone, Canino 


- Casavalle entre Coronel Raiz y Aventda Ctar- 


* zón y Estados Unidos y Patagonia (Cerro). 


CONSIDERANDO: que las ubicaciones indi- 
cadas constituyen la primera etapa propuesta; 
que se completarán las mismas hasta el total 
de los tanques disponibles en cuanto lo permi- 
ta el estudio que actualmente se realiza a. tal 


* "efecto, qué deñtro de los lugares señalados se 


"detefminará el emplazamiento definitivo de 


* manera de obtener las facilidades del servicio 


*: g1 público y aéceso”a los camiones” tanques; 


A 


ATENTO: a los informes emitidos; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE; 


19 — Aprobar el primer grupo de ubicaciones 
propuestas por la Dirección de Saneamiento de 
Montevideo para la instalación de tanques de 
agua que se colocarán en el Camino Cuchilla 
Grande y Camino A. López, Avenida Peñarol y 
Jacinto Trápani, Barrio Jardín Borro, en la 
Piaza, Ramón Alvarez y Camino de las Tropas, 
Paso de la Arena (2 Tanques), Alto Malvin y 
Barrio de las Pajas (2 Tanques), Camino Ci- 
bils y Lafone, Camino Casavalle entre Coronel 
Raiz y Ayenida Garzón, y Estados. Unidos y 
Patagonia (Cerro). 

202 — Comuníquese al Departamento de Ar- 
quitectura y a las Direcciones de Vialidad de 
Montevideo y Talleres y Transportes y, vuelva 
a sus efectos a la, Dirección de Saneamiento de 
Montevideo. 


ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA FORMU- 
LADA POR HIDROSA SA. PARA LA 
EJECUCION DE LAS OBRAS DE ABAS- 
TECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL 
PARADOR DEL CERRO, 


Montevideo, 12 de Enero de 1950, 

VISTAS: estas actuaciones que se relacionan 
con la licitación pública realizada por la Direc- 
ción de Saneamiento de Montevideo para la 
ejecución-de las obras necesarias para el abas- 
tecimiento de agua potable al Parador del 
Cerro; : 

RESULTANDO: que al segundo llamado efec- 
tuado, se presentó una única propuesta, la de 
la firma HIDROSA (BHidrotécnica S.A.) la que 
ofrece ejecutar las obras licitadas por la suma. 
de $ 10,055.45 monto que es apenas superior. en 
$ 55.45 al precio calculado por la oficina téc- 
nica respectiva; que el proponente establece 
en su oferta que los precios Nos. 12 y 13 son 
susceptibles de un descuento «del 50 % en caso 
de utilizarse log materiales removidos lo que 
rebajaría el monto de dicha oferta en .un 0,33 % 
aproximadamente, de la cantidád fijada por 
la citada oficina técnica; que en consecuencia 
estima la Dirección de Saneamiento de Mon- 
tevideo que no existen inconvenientes. en que 
se le adjudiquen. las obras objeto de esta líci- 
tación; ; s 

CONSIDERANDO: que dada la urgencia que 
existe en regularizar el abastecimiento de agua 
al Parador del Cerro, coloca a la presente con- 
tratación entre los casos de excepción previstos 
en la parte final de la,base cuarta de la reso- 
lución de 15 de Mayo de 1941, relativa a “Visto 
y Registro”;. 

ATENTO: y de acuerdo a lo expuesto; 


EL INTENDENTE MUNI AL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


19 — Aceptar, --condicionado a los efectos 
impuestos por el contralor preventivo finan- 
ciero de legalídad—, la propuesta de la firma 
HIDROSA (Hiárotécnica '8.A.) por la suma to- 
tal de DÍEZ MIL. CINCUENTA Y CINCO PESOS 
CON CUARENTA Y CINCO CENTESIMOS 
($ 10.055.45) para la ejecución, en consonancia 
con los elementos que sirvieron "de 'base en el 
llamado a licitación respectivo, de las siguien- 
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RECOPILACION DE RESOLUCIONES Y DECRETOS DE 

LA INTENDENCIA MUNICIPAL, RELACIONADOS CON 

ASUNTOS DE COMPETENCIA DE LA DIRECCION DE 
SANEAMIENTO 

Pe DE GEFIR S.A. PARA LA EJECUCION DE.LAS OBRAS DE 


AMIENTO EN TERRENOS DE SU PROPIEDAD UBICADOS DENTRO DE. 
LA ZONA CENTRAL DE CARRASCO 


Montevideo, 5 de Enero de 1950. 


VISTAS: estas actuaciones en las que por 
resolución N% 14,139, de 11 de Junio de 1948, se 
aprobó el proyecto de trazados de calles para 
la zona de Carrasco, comprendida entre las 
avenidas Bolivia y Daymán, el Parque Munici- 
'pal y la calle Mariano Uriarte, tal como se con- 
creta-gráficamente.en el plano de fs. 2 de estos 
obrados, modificando el amanzanamiento vi- 
gente según resolución de 10 de Enero de 1946; 

"RESULTANDO: que dicha aprobación que- 
daba condicionada a la circunstancia de que 
la empresa Gefir 8.A,, depositará en la Teso- 
rería Generalla cantidad de $ 50.000,00, monto 
en que se estimó demandáría la modificación 
a introducirse en las obras de saneamiento de 
la zona de la referencia, siendo de su cuenta 
cualquier diferencia que pudiera producirse en 
el aludido costo, por aumento de precio de 
matertales, u otro motlvyo: 

RESULTANDO: que en 20 de Julio de 1948 la 
Gefir S.A, depositó en la Tesorería General la 
suma de.$ 50.000,00; que habiéndose realizado 
el día 19'de Octubre v.pdo., el acto de la lícita- 
ción para la ejecución de las obras de Alcan- 
tarillado para lá Zona Central de Carrasco, se 
dispuso que las Oficinas Técnicas determinen 
la cantidad en que debe fijarse la contribución 
le la referida: empresa en el momento actual, 
de 2cuerdo' con los precios establecidos en la 
propuesta más baja; que se ha concretado de 
que la "contribución de referencia asciende a 
la caritidad de $ 141,181.28; 

RESULTANDO: que la Gefir S.A. expresa que 
si bien en princivio se comprometió a hacerse 
cargo de cualquier diferencia existente entre 
la cantidad de $ 50,000.00 por ella consignada 
y la. suma que en definitiva le correspondiera 
abonar, lo hizo en el entendido de que dicha 
diferencia lo seria por pocos pesos, y no por 
el monto ¡abultado a que la: misma asciende; 
que a pesar de haber entregado las áreas des- 
tinadas a calles inmediatamente después de 
aprobado el amanzanamiento y haber depo- 
sitado la cantidad de $ 50.000.00. las obras de 
saneamiento han demorado más de un año, con 
la consiguiente pérdida de intereses y los per- 
julcios de una sensible inmovilización de capl- 
tal. que en consecuencia, solicita se: limite a 
$ 85.000.900 la contribución que en definitiva 
abonaría por la ejecución de. las obras en 
cuestión; 

CONSIDERANDO: que por tal circunstancia 
yrcorr un criterio de:equitativa apreciación, po- 
dría admitirse. la limitación a la suma de pesos 


85.000,00 del importe dela: contribución de la 
empresa Geftr S,A. para la ejecución del sa- 
neamiento de que se trata; 

ATENTO: a lo convenido en oportunidad con 
la empresa Gefir 8,A.; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


19 — Fijar en OCHENTA Y CINCO.MIÍ, PE- 
SOS ($ 85,000.00) la contribución. definitiva de 
la empresa Géfir S.A, a las obras de sanea- 
miento que se realizarán en la Zona Central 
de Carrasco, las que afectan terrenos de pro- 
piedad de dicha empresa. contribución ésta ex- 
traordíinaria que se efectúa por lás modifica- 
clones introducidas en el proyecto correspon- 
diertte a las citadas obras de saneamiento, con 
motivo del amanzanamiento aprobado pare los 
referidos terrenos, por resolución N* 14,139, de 
11 de Jurio de 1948, 

22 — Dicha contribución la hace la empresa 
Gefir 8.A., sítn perjuicio de la tasa que deberán 
abonar los terrenos de su propiedad, con mo- 
tivo de las referidas obras de saneamiento. y 
en consonancia con lo determinado en las dis- 
posiciones que rigen sobre el particular. 

39 -.. La Empresa Gefir S.A. abonará a Ja 
Intendencía Municipal la suma de TREINTA Y 
CINCO MIL PESOS (3 35.000.00). comblemen- 
taría de la de $ 50.000,00 ya depositada en 
oportunidad para tal fin. una vez terminadas 
todas las obras comprendidas dentro del con- 
trato de ejecución del saneamiento de 14 Zona 
Central de Carrasco. 

49 — Disnoner que en onortunidad se vierta 
a “Bonos Municipales de Saneamiento”, la in- 
dicada suma de $ 85,000.00. 

59 — Comuntquese 21 Devartamentá de. Ar- 
auitectura; hecho, por Secretaría notifínuese a 
la empresa Gefir S.A, lo resuelto. Manifestada 
que sea su conformidad, con noticia al De- 
partamento de Hacienda e intervención de la 
Contaduría General, vuelva a la Diretción -de 
Saneamiento de Montevideo; a sus: efectos, 


CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA 
PARA LA INSTALACION DE UN TANQUE 
ELFVADO PARA PROVEER DE AGUA 
POTABLE Al BARRIO “JARDINES DEL 
HIPODROMO”. 


Montevideo, 5 de Enero de 1950, 


VISTAS: estas actuacionesque se reldcioran 
con Ja adquisición e instalación de un tanque 
elevado, de hormigón pre fabricado de 7.000 4- 
tros de capacidad y una -electro-bomba, tipo 
turbina, a efectos de: dotar del servicio:de agua. 
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, 
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tes obras, necesarias para abastecer de agua 
potable al Parador del Cerro: 

a) Instselación de una cañería de toma, de 
hierro galvanizado, que se conectará a la línea 
de agua corriente existente en la calle Bogotá; 

b) Instalación de una bomba aspirante-im- 

“pelehte coñh "motor eléctrico y de una tubería 
de fibro cemento por la cual el agua será im- 
pulsada hasta el tanque existente en el citado 
Parador; y 

c) Construcción e instalación de todos los 
elementos, accesorios y complementarios, tales 
como: cámara para el grupo motor bomba, 
nicho para los contadores de energía eléctrica, 
llaves de paso, válvulas; cañerias de ventila- 
ción, cañerías de desagúe del foso de la. cá- 
mara, ete, 

2% — Dicha erogación se atenderá con la 
partida de DIEZ MIL TRESCIENTOS CIN- 
CUENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y 
NUEVE CENTESIMOS ($ 10.353,89) que fué 
imputada preventivamente, —de acuerdo a lo 
dispuesto por resolución de fecha 20 de Octu- 
bre de 1949..., con cargo a los fondos previstos 
por el.inciso c-4) del apartado 4? del artículo 
192 del Decreto-N* 6129 “Plan Sexena!l de Obras, 


.. Efapa 1943”. 


3% —. Por las razones de urgencia 2 que se 
hace mención en la parte expositiva de esta 
resolución, no regirá para la presente contra- 
tación, el plazo fijado por la parte final de la 
base cuarta de la resolución de 15 de Mayo de 
1941, relativa a “Visto y Registro”, 

49 — Por Secretaría notifíquese a la firma 
HIDROSA (Hidrotécnica S.A.) lo resuelto. Ex- 
presada que sea su conformidad, con noticia 
al Departamento de Hacienda e intervención 
de la Contaduría General, vuelva a la Direc- 
ción de Saneamiento, a sus efectos. 


TERRAPLENAMIENTO DE LA RAMBLA SUD 
AMERICA EN-.SU INTERSECCIÓON CON LA 
CALLE ENTRE RIOS. 


Montevideo, 17 de Enero de 1950, 
VISTAS: estas actuaciones en las que la 


Dirección de Saneamiento de Montevideo ex- 
presa que, a fin de asegurar la estabilidad del 


. +» tramo de muro a construirse en la Rambla Sud 


« 


América coniuntamente con las obras de pro- 
longación del entubamiento en la calle Entre 
Ríos, sería conveniente se procediera al terra- 
plenamiento de la Rambla, en el sector índl- 
cado; 


RESULTANDO: que la Dirección de Vialidad 
de Montevideo informa aue, existiendo la po- 
sibilidad de transportar la tierra proveniente 
del desmonte a efectuarse en-el terreno ubi- 


- cado en la Avenida Larrañaga y Cufré, tra- 


bajo adjudicado a la embresa Ambrosoli y 


- Ludzcanoff Ltda... para efectuar el relleno de 


la calle Entre Ríos en su intersección con la 
Rambla Sud América, consultó a la citada em- 
presa respecto a las condiciones en que efec- 
tuaría el transporte de ese material al lugar 


* mencionado; 


RESULTANDO: que dicha empresa ha mani- 


, festado que acepta efectuar el transporte de 


tierra proveniente del desmonte que realiza en 
la Avenida Larrañaga y calle Cutfré, así como 
proveer los obreros necesarios para el espar- 


«cimiento de ese material en 'el lugar donde 


deberá efectuarse el terraplenamiento de que 


sé trata; que se ha convenido con lá thisma 
el precio de $ 0.687 por metro cúbico de tierra 
a transportar y a extender; 

RESULTANDO: que el volumen de tlerra a 
desmontar del predio referido, es de 1,304 me- 
tros cúbicos; 

CONSIDERANDO: que se estima conveniente 
Que parte del terraplenamiento de la Rambla 
en cuestión sea realizado por Administración 
que en consecuencia, podFía reducirse a la 
cantidad de 745 metros cúbicos el volumen de 
tierra a transportar y extender por parte de 
la empresa Ambrosoli y Ludzcanof! Ltda.; que 
la Dirección de Vialidad de Montevideo trans- 
portaria y extendería el resto de la tierra pro- 
veniente del precitado desmonte, o sean 559 
metros cúbicos; 


CONSIDERANDO: que el gasto de $ 499.15 a 
que ascienden los 745 metros cúbicos al precio 
convenido de $ 0.67 por unidad, corresponde 
sea atendido con el rubro “Obras, Servicios, 
Tacón y Mejoras”, del presupuesto en 
vigor; 


ATENTO: «a lo expuesto: 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


19 — Disponer el terraplenamiento de la 
Rambla Sud América en su intersección con 
la calle Entre Ríos, a fin de asegurar la es- 
tabilidad del tramo de muro de ribera a cons- 
truirse frente a la citada calle. 

22 — Contratar con la empresa Ambrosoli y 
Ludzcanoff Ltda. parte de la ejecución de dicho 
terraplenamiento, consistente en el transporte 
y extendido de la cantidad de setecientos cua- 
renta y.cinco (745) metros cúbicos de tierra 
de la proveniente del desmonte que dicha em- 
presa efectúa en el terreno ubitado en la 
Avenida Larrañaga y Cutré, al precio de SB- 
SENTA Y SIETE CENTESIMOS ($ 0.67) por 
O cúbico de tierra a transportar y a ex- 

ender, . 


32 — La erogación de CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y MUEVE PESOS CON QUINCE 
CENTÉSIMOS ($ 499.15) a que asciende dicha 
contratación, será atendida con el rubro de 
“Obras, Servicios, Conservación y Mejoras”, del 
presupuesto en vigor, j 


42 — Disponer que la Dirección de Vialidad 
de Montevideo con su personal, medios «de 
transporte y demás elementos de que dispone, 
proceda a ejecutar parte del terraplenamiento 
dispuesto en-el numeral 1%, para lo cual trans- 
portará y extenderá el resto de la tierra pro- 
veniente de los desmontes que se efectúan en 
el citado predio de la avénida Larrañaga y 
calle Cufré, o sea la cantidad de quinientos 
cincuenta y nueve (559) metros cúbicos. 


5% — Comuníquese a la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo y por Secretaría. noti- 
fíguese a la empresa Ambrosoll y Ludzcano?f 
Dida,; manifestada que sea su.conformidad, 
con noticia al Departamento de Hactenda, pase 
a la Contaduría General para la'intervénción 
correspondiente. Cumplido, volverán estas ac- 
tuaciones a la Dirección de Vialidad de Mon- 
tevideo, a sus efectos. 
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ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA FORMULA- 
DA POR LA EMPRESA ALEJANDRO E. 
UBOLDI PARA LA EJECUCION DE LA 
ULTIMA ETAPA DE LAS OBRAS DE CA- 
MARAS DE FERMENTACION DE BASURA. 


Montevideo, 19 de Enero de 1950. 


VISTAS: estas actuaciones en las que por 
resolución N? 25.847, de 16 de Junio de 1949, se 
dispuso. que la Dirección de Saneamiento de 
Montevideo, procediera a llamar a licitación 
pública para la ejecución de la 2% y última 
etapa de la construcción —en el predio mu- 
nicipal ubleado en los caminos Sanfuentes y 
Cibils— de veintiseis cámaras destinadas a la 
fermentación de los residuos domiciliarios reco- 
£idos por-la Dirección de Limpieza y Usinas en 
la zona dé Villa del Cerro, etapa que com- 
prende las obras de albañilería, carpintería, 
herrería, terraplenes de acceso e instalación 
sanitaria de desague y abastecimiento de agua; 


RESULTANDO: que al tercer llamado, etec- 
tuado al efecto, se presentaron tres propues- 
tas: que la más baja de dichas bropuestas es 
la N* 2, de la firma Ingeniero Alejandro R. 
Ubold? quien ofrece ejecutar las obras proyec- 
tadas por el precio total de $-44/700,00; 


RESULTANDO: que la Dirección de Sanea- 
iento de Montevideo expresa que dicho im- 
porte es inferior en un-6 % aproximadamente, 
al,coste que para las citadas» obras fué calcu- 
lado por la respectiva oficina técnica; que la 
referida empresa no ha realizado hasta el pre- 
sente obras de esa repartición pero tiene co- 
nocimiento de que dispone de suficiente enti- 
dad técnica y económica como para llevar a 
cabo los trabajos de que se trata, por lo que 
estima que no existen inconvenientes en que 
log. mismos le sean adjudicados; 

ATENTO: a lo fnformado por el Departa- 
mento de Hacienda: 


El INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


19 — Aceptar, condicionado a los efectos 
impuestos por el contralor preventivo finan- 
cíero de legalidad, la propuesta de la empresa 
Ingeniero Alejandro R. Uboldi, la que se com- 
promete a ejecutar en un todo de acuerdo con 
los planos, pliegos de. condiciones, memorig 
descriptiva y demás elementos que han ser- 
vido de "base a la licitación realizada —la 2% 
“y última etapa de la construcción, en el predio 
municipal? ubleado en los caminos Sanfuentes 
y Cibils, de veintiseís cámaras destinadas a la 
fermentación de los residuos domiciliarios 
recogldós por la Dirección de Limpieza y Usi- 
nas en la zona de la Villa del Cerro, etapa que 
comprende las obras de albañilería, carpinte- 
ría, herrería, terraplenes de acceso e instala- 
ción sanitaria de desague y abastecimiento de 
agua, por el precio total de CUARENTA Y 
CUATRO-MIL SETECIENTOS PESOS ($ 44.700) 


22 — Dicha. erogación será atendida con el 
rubro de “Obras, Servicios, Conservación y Me- 
joras”, del presupuesto en vigor. 

* 32 — Comuníquese al Departamento de Ar- 
quitectura y el de Higiene y por Secretaría 
nptifíquese a, la empresa Ingeniero Alejandro 
R, Uboldi; manifestada que sea su, conformi- 


dad, con noticia al Departamento de Hacienda, 
pase a la Contaduría General para la inter- 


-vención correspondiente, Cumplido, volverán 


estas actuaciones a la Dirección de Saneamien- 
to de Montevideo, a sus efectos, 


EJECUCION DE LOS COLECTORES DEFINI- 
YIVOS PARA LAS CALLES GUARDIA 
ORIENTAL ENTRE CARMELO Y PEREDA, 
Y PEREDA ENTRE NELSON Y GUARDIA 
ORIENTAL COMO AMPLIACION DEL 
CONTRATO DE OBRAS PARA “VARIAS” 
CALLES 11? GRUPO”. 


Montevideo. 30 de Enero de 1950. 

VISTO: que la Dirección de Saneamiento de 
Montevideo, ha preparado el proyecto de pro- 
longaciones de colectores definitivos para las 
calles Guardia Oriental entre Carmelo y E, 
Pereda, y E. Pereda entre Nelson y Guardia 
Oriental; 

RESULTANDO: que dichos colectores tienen 
carácter de definitivos y formarán parte de la 
red de alcantarillado de la 2% Sección de la 
Cuenca del Arroyo Miguelete —Zona del Arro- 
yo Quita Calzones; 

RESULTANDO: que expresa la Dirección' de 
Saneamiento de Montevideo que por motivos 
circunstanciales, dichas obras podrían-ser rea- 
lizadas como ampliación del contrate caratu- 
lado “Obras Complementarias de AlcantariHa- 
do para Varias Calles de la Ciudad, 11? Grupo”, 
a cargo de la empresa: Ambrosoll y Ludzcanoff 
Ltda., para las que regirían los precios unita- 
rios del referido contrato: que dicho procedi- 
miento llenaría la doble ventaja de tener pre- 
cios convenientes para la Administración y 
mayor rapidez en la ejecución de las obras, 
que- si ellas: fueran licitadas; que-la empresa 

fs. 15 vta. ha expresado su conformidad en 
ejecutar las referidas obras, en la forma pro- 
puesta; 

RESULTANDO: que el aumento de obra de 
que se trata puede efectuarse de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 63% del Pliego de 
Condiciones Generales para la Construcción 
de Obras: que el importe de.$ 1.600.00 en que 
se estima ascenderán dichas obras, cabe den- 
tro del sexto del valor. total: de las obras cón- 
tratadas; 

CONSIDERANDO: que las obras de que se 
trata, están en las mismas condiciones que las 
comprendidas en el contrato caratulado “Obras 
Complementarias de Alcantarillado para Va- 
rías Calles de la Ciudad, 11? Grupo”, por cuyo 
motivo, deberá hacer extensivo «a éstas el De- 
creto N0 6921 de la Junta Departamental que 
establece: “que para las obras complementa- 
rias de saneamiento comprendidas en el deno- 
minado “112 Grupo”, regirán las siguientes 
cuotás contributivas: cada propiedad con fren- 
te a la vía en donde se realicen obras de Sa” 
neamiento o que esté comprendida 'en la zona 
directamente beneficiada por aquellas obras, 


'abonará una cuota de DOCE PESOS ($ 12:00) 


por metro lineal de frente que tenga a la vía 
pública y una cuota de UN PESO CON VEIN- 
TE CENTESIMOS ($ 1.20) por cada metro cua- 
drado de superficie que contenga dentro de.una 
línea de cuarenta (40) metros, de la línea del 
frente”; 

ATENTO: a lo informado por el Departa- 
mento, de Hacienda: 


> 18.— 


EL INTENDENTE MUNICIPAL- 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


19 — Aprobar el adjunto proyecto ftormiúlafio 
por la, Diterción de Saneamiento de Montevl- 
deo, pará la prolongación de colectores defini- 


tivos nes las calles Guardía Oriental entre - 


Carmélo y E. Pereda, y E. Pereda entre Nelson 
y Guataia Oriental. 

22 — Disponer que la construcción de los re- 
feridos colectores, se ejecute cómo ampliación 
dentro del texto del contrato celebrado con la 
empresa Ambrosoli y Ludzcanotfí Ltda,, para 
la realización de las “Obras Complementarias 
de Alcantarillado para varias calles de la Ciu- 
dat, 119 Grupo”, y de acuerdo a las previsiones 
del artículo 59% del Pliego de Condiciones Ge- 
neralés para la Construcción de Obras. 

39 -— La suma de UN MIL SEISCIENTOS 
PESOS ($ 1.600.00) en que se estima el importe 
de lo$ colectores de que se trata, se cargará 
a “Bonos Municipales de Saneamiento”. 

40 -— Para el pago-de las obras de que se 
trata, por parte de los respectivos propietarios, 
regirán las cuotas contributivas fijadas por 
Decreto N? 6921 de la Junta Departatnental. 

52 — Con noticia al Departámento de Ha- 
elenda e intervención de la Contaduría Gene- 
ral, vuelva a la: Dirección de Saneamiento de 
Montevideo, a sus efectos. . 


EJECUCION DEL COLECTOR DEFINITIVO DE 
. LA CALLE CHUBUT ENTRE AVENIDA 
GENERAL.FLORES Y EL CIERRE, COMO 
AMPLIACION DEL CONTRATO PARA 
“VARIAS CALLES 11? GRUPO”. 


Montevideo, 6 de Febrero de 1950, 
VISTO: que la Dirección de Saneamiento de 
Montevideo ha preparado el proyecto de co- 
lector definitivo para la calle Chubut entre 
la.avenida General Flores y el cierre y que for- 
mará parte de la red de alcantarillado de la 
28- Sección de la Cuenca del Arroyo Miguelete, 
Zona del Arroyo Quita Calzones; 
RESULTANDO: que la mencionada reparti- 


ción expresa que, por motivos circunstanciales, 


dichas obras podrían ser realizadas como am- 
pliación del contrato caratulado “Obras Com- 
plementarias de Alcantarillado para varias 
calles de la Ciudad, 119 Grupo”, a cargo de la 
empresa Ambrosoli y LudzcanoffÍ Ltda, para las 
que regirían lós precios unitarios del referidó 
contrato; que este procedimiento llenaría la 
doble ventaja de tener precios convenientes 
para la Administración y mayor rapidez en la 
ejecución de las obras, que si ellas fueran li- 
citadas; que la empresa ha expresado su con- 
formidad en ejecutar las aludidas obras, en la 
forma propuestá,; 

RESULTANDO: que él aumento de obra de 
que se trata, puede efectuarse dé acuerdo con 
lo: dispuesto en el artículo 63% del Pliego de 
Cóndiciones Generáles para la Constrircción de 
Obres; que el importe de $ 1,300.00 en que se 
estima ascenderá el mismo, cabe dentró del 
sexto del Valor total de las obras contratadas; 

CONSIDERANDO: que la obra de que se tra- 
ta, está. en las mismas condiciones que las com- 
prendidas en el contrato antes mencionado, 
por cuyo motivo, deberá hacerse extensivo a 
ésta, el Decreto N* 6921 de la Junta Departa- 
mental que establece: “que para las obras 
complementarias de saneamiento comprendi- 
gas en el denominado “119 Grupo”, regirán las 


sigulentes cuotas contributivas: cada propie- 
dad con frente a la via en donde se reálicón 
obras de sañeamiento o que esté tompreniidá 
en la zona directamente beneficiada por aque- 
llas obraó, abonará una cuota de $ 12.00 por 
cada metro lineal de frente que tenga a la vía 
pública y una. cuota de $ 1.20 por cáda metró 
cuadrado de superficie que contenga dentro de 
una línea de cuarenta metros de la línea de 
edificación”: 

ATENTO: a que el importe de $ 1,300.00 co- 
rresponde sea atendido con “Bonos Municipa- 
les de Saneamiento”: 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE; 


19 Apróbar el proyecto de colector defihitivo 
para la calle Chubut entre la avenida General 
Flores y el cierre, formulado por-la Dirección 
de Sáneamiento de Montevideo, 

29 Disponer que la construcción dél referido 
colector, se ejecute como ampliación dentio 
del sexto del contrato celebrado con la empre- 
sa Ambrosoli y Ludzcanoff Ltda., para la reali- 
zación de las “Obras Complementarias de Al- 
cantarillado para Varias Calles "de la Ciudad, 
119 Grupo”, y de acuerdo con las previsiones 
del artículó 59% del Pliégo de Condiciones Giéz 
nerales para-la Construcción de Obras. 

39 La suma de UN MIL TRESCIENTOS PE- 
SOS ($ 1.300) en que se estima el importe de 
la construcción del eolector de que se.trata, se 
Dd a “Bonos Municipales de Saneamien- 

o”, 

49 Para el pago de está obra, por parte de 
log respectivos propietarios, regirán las cuotas 
contributivas fijadas por el Decreto N* 6921 
de la Junta Departamental, 

5% Con noticia al. Departamento de Hacien- 
da.e intervención de la Contaduría Genéral, 
vuelva a la Dirección: de Saneamiento de Mob- 
tevídeo, á sus efectos, 


CONSTRUCCION DE UN- COLECTOR DEFI- 
NITIVO POR ADMINISTRACION PAKA 
LA AGERA NORTE DE LA AVENIDA 
JUAN C. BLANCO. 

202.) 


Montevideo, 9 Febrero de 1950. 

VISTO: el adjunto proyeéto de colectór-fot- 
múlado por la Dirección de- Saneamiento de 
Montevideo para la acera norte de la. hvenida 
Juan Carlos Blanco entre las calles Dufott y 
Alvares y Gral. Batlle; 

RESULTANDO! que el mismio, que ha sido 
proyectado con caracter de definitivo y pre- 
visto para evacuar aguas pluviales y servidas, 
formará parte de la ted de alcantarillado de 
la 12 Sección de la Cuenca del. Arroyo Migue- 
lete; que la construcción del mencionado co- 
lector no fué realizada conjuntamente con las 
demás de la zona, por -no ser-.en esa oportu- 
nidad del dominio público las áreas necesarias 
para su ejecución, , 

RESULTANDO: que el coste. de la obta pró- 
yegtada se estima "aproximadamente en $ 
3.250.00, de los cuales se invertirán $.900.00 en 
la adquisición de materiales y $ -2,.356,00-.en 
jornales y transportes; y 

CONSIDERANDO: .que en virtud de .que-14 
ejecución de dicha obra tiene «caracter de ur- 
gente, dado que ya se han. formulado .lás 
cuentas: de alcantarillado correspondientes; á 
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las Própiedades frentistas y ha sido solicitada 
cotr apremio por los interesados, puede ser 
realizada por Administración, utilizándose el 
personal y los elementos de que dispone la 
Dirección de Saneamiento de Montevideo; 

ATENTO: a lo informado por el Departa- 
mento de Hacienda; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE; 


1% Disponer que la Dirección de Saneamien- 
to de Montevideo, de acuerdo con el proyecto 
por ella formulado y de que da cuenta el pla- 
no de ís. 2, y utilizando el personal y demás 
elementos de que dispone, proceda a la cons- 
trucción del colector definitivo en la avenida 
Juan Carlos Blanco entre las calles Dufort y 
Alvarez y General Batlle, 

2% La erogación de TRES MIL DOSCIEN- 
TOS" CINCUENTA PESOS ($ 3.250.00) en que 
se estima el costo de dicha obra, será atendi- 
dé con “cargo a “Bonos Municipales de Sanea- 
miexíto”: 

39 "El colector de referencia tendrá caracter 
de definitivo y pertenecerá a la red de alcan- 
tarilladó de la 1% Sección de la Cuenca del 
Arroyo Miguelete. 

4% Con noticia al Departamento de Hacien- 
da evintervención de la Contaduría General, 
vuelva a la Dirección de Saneamiento de Mon- 
tevideo, a sus efectos. 


AUTORIZACION PARA CONVOCAR A POS- 
TORES PARA CONTRATAR LAS OBRAS 
DE ALCANTARILLADO DE LA CUENCA 
DEL ARROYO MIGUELETE, 10* SECCION 
ZONA DEEL-ARROYO DEL CERRITO, 


Montevideo, 13 Febrero de 1950. 

NISTO; el proyecto preparado por la Direc- 
ción “de Saneamiento de Montevídeo, para la 
construcción de las obras de alcantarillado de 
la Cuenca del Arroyo Miguelete, 10% Sección, 
Zona del Arroyo del Cerrito; 

RESULTANDO: que el referido proyecto 
comprende la red de colectores y demás obras 
anexas necesarias para asegurar el desague de 
una zona de 200 hectáreas, aproximadamente, 
limiteda: al norte, por la ayenida costanera 
del arroyo del Cerrito, calles Habana, Juan J. 
Rousseau, Gerónimo Piccioli, avenida 8 de Oc- 
tubre, camino Cuchilla Grande y calle Vera- 
cierto, -al este, por las calles Mateo Cortés, Go- 
bernador Vigodet, A, Latorre, avenida 8 de Oc- 
tubre, calles Argerich, Humachiri y J. A. Ca- 
brera,. al sur, por las calies J. J. Raissignier, 
Pan de Azúcar y Joanicó, y al oeste, por las 
calles Industria, Larravide y Lindoro Forteza; 

que la construcción de la 
red proyectada reportará cuantiosos beneficios 
higiénicos, entre los cuales, se señala: la eli- 
minación de los servicios de desagúe de la zo- 
na-de establecimientos industriales, que ac- 
tualment> se realizan a presión, sustituyéndo- 
los por un sistema a gravedad, la eliminación 
de los inconvenientes provocados por las inun- 
daciones en los puntos bajos del barrio deno- 
minado “Villa Española” y el cegamiento del 
cauce del arroyo que cruza varias manzanas 
del mismo barrio; que asimismo dicha red 
crea la posibilidad de sanear, mediante un sis- 
tema separativo por alejamiento a presión, 
huevas zonas, entre ellas, la comprendida en- 


tre los caminos Maldonado, Cuchilla Gránde y 
Avenida al Peñarol; 


RESULTANDO: que se ha proyectado cons- 
truír 30.159 metros de colectores circulares y 
8.791 metros de oyoides y especiales, comple- 
mentados con 395 cámaras de distintos tipos, 
116 terminales de colectores y 47 pozos de ac- 
ceso a colectores visitables, habiéndose pre- 
visto 300 bocas de tormenta de capacidades va- 
riables, para la captación de las aguas de es- 
currimiento superficial; 


CONSIDERANDO: que existe dispeníbilidad 
de Bonos Municipales de Saneamiento, como 
para atender el importe que demande la eje- 
cución de las obras de que se trata; 

CONSIDERANDO :que a. fin de contar a la, 
brevedad con las áreas necesarias para llevar 
a cabo el saneamiento de que se trata, proce- 
de disponer que el Departamento de Arquitec- 
tura adopte las providencias del caso, a. fin de 
urjir los trámites tendientes a la obtención de 
la pronta posesión de las superficies requeri- 
sas TO en la resolución de 11 de julio 

e 1949; 


ATENTO, a lo expuesto; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE; 


1% Disponer que la Dirección de Saneamien- . 
to de Monteviato, 'sobre la base de los planos, 
piilegos de condiciones, memoria descriptiva, 
planilla de metrajes, formulario - propuesta y 
demás elementos por ella preparados, proceda 
a convocar públicamente a postores, para con- 
tratar la ejecución de las obras de alcantari- 
llado de la Cuenca del Arroyo Miguelete, 10% 
Sección, Zona del Arroyo del Cerrito. E 

22 Disponer, asimáísmo, que el Departamento 
de Arquitectura urja los trámites tendientes a . 
la obtención de la pronta posesión de las su- 
perficies necesarias para lleyar a cabo el sa- 
neamiento de que se trata, y cuyo detalle-se , 
pr UD en la resolución de 11 de julio de 

49, 


3% Comuníquese al Departamento de Arqui- 


tectura y vuelva a la Dirección de Saneamien- 
to de Montevideo, a sus efectos. 


SE RESUELVE LLAMAR A LICITACION PU- 
BLICA PARA LA ADQUISICION DE CA- 
ÑOS, CAMARAS DE BOCAS DE TORMEN- 
TA, ETC. PARA LA EJECUCION DE 
OBRAS. 


Montevideo, 16 de iebrero de 1950. . 


VISTO: que la Dirección de Saneamiento de 
Montevideo destaca la necesidad de adquirir, 
mediante el procedimiento de licitación públi- 
ca, productos de hormigón (caños, cámatas de , 
bocas de tormenta, codos, etc.) cuya nómina . 
adjunta, necesarios para “la ejecución de di- * 
versas obras a cargo de las Secciones Conexio- ” 
nes y Conservación, para una previsión por el . 
término de seis meses; " 


RESULTANDO: que a tales efectos, ha pre- 
parado el correspondiente pliego de condicio= : 
nes particulares a regir en la licitación; 

ATENTO, a lo informado por el Departa- : 
mento de Hacienda; = 
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EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
] RESUELVE: 


19 Disponer que la Dirección de Proveeduría 
y Almacenes, en base al Pliego Particular de 
Condiciones formulado por la Dirección de 
Saneamiento de Monteyideo, proceda a llamar 
a licitación pública para la adquisición de 
productos de hormigón (caños, cámaras de 
bocas de tormenta, codos, etc.) destinados a 
la ejecución de obras a cargo de las Secciones 
Conexiones y Conservación de esa dependen- 
cia, de cuerdo a las especificaciones y metra- 
jes que figurtán en el mencionado pliego, 
Comuníquese a la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo y pase ala de Provee- 
duría y Almácenes, a los fines de lo dispuesto. 


RESOLUCION DISPONIENDO QUE SE CON- 
VOQUE A POSTORES PARA CONTRATAR 
LAS OBRAS DE ABASTECIMIENTO YX 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EL PAR- 
QUE ZOOLOGICO MUNICIPAL. 


Montevideo, 27 de febrero de 1950. 

VISTO: que la Dirección de Saneamiento de 
Montevideo ha. preparado todos los elementos 
necesarios para licitar la construcción de las 
obras de abastecimiento y distribución de 
agua en el Párque Zoológico Municipal (ex- 
Parque Lecog); 4 

RESULTANDO: “que dichas obras compren- 
den el suministro e instalación del equipo de 
bambadág, cañería de impulsión, cañería de 
distribución, llayes de paso, ete.; que las car 
fieerías proyectadas seguirán en general el re- 
corrido indicado en el plano agregado, y el 
material a:emplearse para las mismas será de 
fibroremento del tipo llamado “de presión”; 
que la bomba y instalarse tendrá un :rendi- 
miento mínimo de 3.000 litros por hora contra 
una carga de 30 m. y será del tipo de eje ver- 
tica! con elevación continua de agua; 

CONSIDERANDO: que la erogación que de- 
manden las obras en cuestión, corresponde sea 
atendida con los fondos previstos en el Plan 
Sexenal de Obras Etapa 1950 Art. 19 apartado 
82 inciso a) del Decreto N? 6860 de la Junta 
Departamental; 


- EL INTENDENTE MUNICIPAL 
na DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 

19 Disponer que la Ditección de Saneamien- 
to de Montevideo, sobre la 'base de los pliegos 
de condiciones, memoria descriptiva, formula- 
rio-propuesta, plano y demás elementos por 
ella preparados, proceda a convocar pública- 
menbe a postores, para contratar la ejecución 
de las obras para abastecimiento y distribu- 
ción de agua en el Parque Zoológico Municipal 
(ex-Parque Lecoo).  ” 

29 Comuniquese al Departamento de Arqui- 
tectura .y, a sus efectos, vuelva a la mencio- 
nada Dirección. Ñ 


RESOEUCION DISPONIENDO LA CONS- 
TRUCCIÓN DEL COLECTOR PROVISIO- 
NAL PARA LA ACERA NORTE DE LA 
CALLE ALFEREZ REAL ENTRE AVENIDA 
Au OCTUBRE Y CALLE MATEO COR- 


Montevideo,2 de Marzo de 1950. 


VISTO: el adjunto proyecto de colector pro- 
visorlo formulado por la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo, para la acera norte de 
la calle Alférez Real entre la ávenida 8 de Oc- 
tubre y la calle Mateo Cortés; 

RESULTANDO: que dicho colector ha sido 
proyectado con caracter provisional, y desa- 
guará en las instalaciones elevadoras de aguas 
servidas de las curtiembres de Maroñas; que 


el mismo será destinado a servir los desagues . 


del grupo de viviendas y mercado municipa- 
les ubicados en la manzana limitada por las 
talles Alférez Real, Mateo Cortés, Dr. Cap- 
dehourat y A, Latorre, pudiendo evacuar por 
el mismo solamente aguas servidas; que, cuan- 
do se construya el alcantarillado correspon- 
diente a la cuenca del arroyo Miguelete, 10% 
Sección Zona del arroyo del Cerrito, dicha ca- 
nalización deberá ser demolida; , 


RESULTANDO: que el.coste de la obra pro- ; 


yectada se estima aproximadamente en la 
cantidad de $ 2.209,00, de los cuales se inyer- 
tirán $ 800.00 en la adquisición de materiales 
y $ 1,400.00 en jornales y transportes; > 
CONSIDERANDO: que en virtud de que la 
ejecución de dicha obra tiene caracter de ur- 
gente, sería conveniente que la misma fuera 
realizada por Administración, utilizando el 
personal y los elementos de que dispone la Di-- 
rección de Saneamiento de Montevideo; E 
ATENTO: a lo informado por el Departas 
mento de Hacienda; É , 


EL INTENDENTE MUNICIPAL - 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: ; 


19 Disponer que la, Dirección de Saneamien= 
to de Montevideo, de acuerdo con el proyecto 
por ella formulado que luce a fs, 1, y utilizando 
el personal, medios de transporte y demás ele- 
mentos de que dispone, proceda a la construc- 
ción del colector provisional para la acera nor- 
te de la cajle Alférez Real, entre la avenida 8 
de Octubre y la calle Mateo Cortés, 

22 La erogación de OCHOCIENTOS PESOS 
($ 800.00) en que se estima ascenderá la ad-, 
quisición de los materiales necesarios pard 
construir el referido colector, será atendida 
con el rubro de “Obras, Servicios, Conserva- 
ción y Mejoras”, del presupuesto en .yigor. 

32 Con noticia al Departamento tie Hacien- 
da e intervención de la «Contaduría General; 
vuelva a la Dirección de Saneamiento de Mor- 
tevideo, a sus efectos. 


SE DISPONE EL TERRAPLENAMIENTO DE 


DEPRESIONES EN VARIOS PUNTOS DEL * 
ANTIGUO CAUCE DEL ARROYO MIGUE- * 


LETE. A 


Montevideo, 8 de Marzo de 1950. a 
VISTAS; estas actuaciones que se relacionan 
con trabajos de terraplenamiento en la: zopa 
del arroyo: Miguelete,. en los siguientes' sitios: 


e 


depresión del antiguo cauce del arroyo, en la. 


terminación de la calle Francisco Torres. y, 

zanjón existente al este de la calle Máuá, én- 

tre Cáceres y el arroyo; cd 
RESULTANDO: que la Dirección de Sanea-- 


miento de Montevideo solicitó de la de “Lim=- í 


pieza y Usinas la colaboración del caso para 
efectuar dicho terraplenamiento con residuos 
de incineración de basuras y barridos de: las 
calles de la ciudad; que esta última Dirección 
ha manifestado que puede efectuar el tertá- 
plenamiento solicitado; 
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ATENPO, a lo infornrado; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
"DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


1? Disponer que la Dirección de Limpieza y 
Usinas proceda a transportar residuos de in- 
cineracion de basuras y barrido de las calles 
de-la ciudad, a los siguientes sitios de la zona 
dél arroyo Miguelete, a los efectos de proceder 
al terraplenamiento correspondiente: depre- 
sión del antiguo cauce del arroyo, en la ter- 
minación de la calle Francisco Torres, y zan- 
jón existente al este de la. calle Mauá, entre 
Cáceres y el arroyo. 


22 Comuníquese al Departamento de Higie- 
ne y vuelva a la Direccion de Saneamiento de 
Montevideo. 


SE DISPONE LLAMAR. A LICITACION PARA 
LA ADQUISICION DE UN CIEINDRO DE 
BOMBA DESTINADO AL AFORO Y LIM- 
PIEZA DE LOS POZOS SEMISURGENTES. 


Montevideo, 8 de Marzo de 1950, 

VISTO: que la Dirección de Saneamiento de 
Montevideo expresa que a los efectos del bom- 
bado de.los pozos semisurgentes para el aforo 
y limpieza de los mismos, es necesario contar 
con un cilindro de bomba que permita sacar 
caudales hasta de 15.000 litros por hora) 

RESULTANDO: que agrega dicha informan- 
te que para tal fin sería necesario proceder 
a. la-adquisición de un cilindro de 1 m. de ca- 
rrera de émboio y 125 mm, de diámetro (5”); 

ATENTO, a.Jo establecido en la resolución de 
7 de julio de 1948; 


” EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


19 Disponer que la Dirección de Proveeduría, 
y Alkmacenes, mediante el procedimiento de la 
licitación restringida, persiga la adquisición de 
un cilindro. de bomba de 1 m. de carrera de 
Emboio y 125 mm. de diámetro' (5”), para él 
bombado de los pozos semisurgentes con el fin 
de'realizar el atoro y limpieza de los mismos, 
a cargo de la Sección Estudios Hidrológlcos de 
la Dirección de Saneamiento de Montevideo, 

2%. Comuníquese a la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo y pase a la de Provee- 
dulía y Almacenes, a los fines correspondien- 


y 


SE RESUELVE CONVOCAR A POSTORES PA- 
, RA :LA PROVISION E INSTALACION DE 
UNA BOMBA EN EL POZO SEMISUR- 
GENTE DEL PARQUE ZOOLOGICO MU» 
NICIPAL, 


Montevideo, 9 de Marzo de 1850. 

VISTO" que la Dirección de Saneamiento de 
Montevideo ha preparado el Pliego de Condi- 
ciones Particulares y demás especificaciones 
necesarias, para llamar a licitación pública 
paía la provisión e instalación de una bomba 
destinada a extraer agua del pozo que se ha 
habjiltado en el Parque Zoológico Municipal 
(ex-Parque Lecog); 

CONSIDERANDO: que con jos referidos ele- 
mentos se está en condiciones de licftar, con- 


pop efecutar la referida protisión"e íns- 
ación; 

CONSIDERANDO: que en oportunidad se 
arbitrarán los recursos necesarios para. aten- 
der la erogación que origine la provisión e ims- 
talación que se persigue; 

ATENTO: a lo informado; 


EL. INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE; 


1? Disponer que la Dirección de Proveedu- 
ría y Almacenes, con caracter de muy urgente, 
y sobre la base de los elementos preparados 
por la Dirección de Saneamiento de*Montevi- 
deo, proceda a convocar públicamente .a pos- 
tores para la provisión e instalación de una 
bomba destinada a extraer agua del pozo que 
se ha habilitado en el Parque Zoológico Mu- 
nicipal (ex-Parque Lecog). 

2% Comuniquese a la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo y pase a la de Provee- 
duría, a sus electos. 


COLOCACIÓN DE 14 TANQUES “PARA BA- 
RRIOS QUE CARECEN DE RED DE DIS- 
TRIBUCION DE AGUA, i 


Montevideo, 9 de Marzo de 1950. 

VISTO: que la Dirección de Saneamiento de 
Montevideo propone nuevas ubicaciones para. 
14, tanques de agua, más, que se colocarían err 
aquellos barrios no servidos por la red de dis- 
tribución de aguas corrientes; 

RESULTANDO: que las ubicaciones ahora 
propuestas son: Pearo Giralt y Adolfo Vaillant 
(La Teja), Espuelitas entre Zaragoza 'y Arroyo 
Malvin (Malyin), Oficial N% 4 entre Isidoro 
Larraya y Núñez de Arce, Cochabamba esqui- 
na del Fuerte, Avenida San Martín y Ranca- 
gua, Pablo Rada entre vía del F.C.C. y Capitán 
Lacosta (Manga), Plaza Guayabos (Bella Ita- 
lía)», Enrique Georges esquina Oficial de 20 
metros, avenida Carlos Nery cerda de la. pla- 
za “Jardines del Hipódromo”, Nuevo Paris (2 
tanques, Cuchilla Grande a 300 metros del eru- 
ce ae Domingo Arena, Barrio de los Buleyares 
(Paso de la Arena), y avenida Paso del Sauce 
esquina Bologna (Pueblo Abayubá).; 

CONSIDERANDO: que las ubicaciones indi- 
cadas constituyen la segunda efapa própues- 
ta; que se completarán las mismas hasta el 
toval de los 30 tanques disponibles en cuanto 
lo permita el estudio: que atvuamente se reali- 
za a tal efecto; que dentro de los lugares se- 
ñalados se determinará el emplazamiento de- 
finitivo de manera de obtener las facilidades 
del servicto al público y acceso a los 'camiones 
tanques; 

ATENTO; a lo informado; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO; 
RESUELVE: 


19 Aprobar el segundo grupo de uhicactones 
propuestas por la Diredción de Sarieamiento 
de Montevideo. para la instalación de tanques 
de agua que se colocarán en: Pe Giralt y 
Adolfo Vailiant (La Teja), Espuelitas entre 
Zaragoza y Arroyo Malvín (Malvín), Oficial N9 
4 entre Isidoro Larraya y Nyñez de Arce, Co- 
chabamba esquina del Fuerte, avenida San 
Martín y Rancagua, Pablo Rada entre vía del 
F.C.C. y Capitán Lacosta (Manga), Plaza Gua- 
yabos (Bella. Itália), Enrique Georges esquina 


— 150 


Oficial de 20 metros, avenida Carlos Nery cer- 
ca de la Plaza “Jardines del Hipódromo”, Nue- 
vo'París (2 tanques), Cuchilla Grande a 300 
metros del cruce de Domingo Arena, Barrio de 
los Bulevares (Paso de la Arena), y, avenida 
ie nn Sauce esquina Bologna (Pueblo Aba- 
yubáJ. ¡ 

2? Comuníquese al Departamento de Arquí- 
tectura y a las Direcciones de Vialidad de 
Montevideo y de Talleres y Transportes; he- 
cho, vuelva a sus efectos, a 1a Dirección de Sa- 
neamiento de Montevideo., 


PROLONGACIÓN DE CAÑERIAS DE AGUA 
POTABLE EN SANTIAGO VAZQUEZ PA- 
RA LA CALLE GUAZANAMBI Y LA AVE- 
NIDA SIMON MARTINEZ. 


Montevideo, 13 de Marzo de 1950. 

VISTAS: estas actuaciones que se relacio- 
nan con la prolongación de cañerías para agua 
potable para la calle Guazunambi entre Ta- 
mandúa y Quarahf, y avenida Simón Martínez 
desde el punto terminal hasta el puente, en la 
localidad de Santiago Vazquez; 

RESULTANDO: que la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo expresa que los referi- 
dos trabajos ascenderían a wnos $ 850.00 por 
concepto de materiales, jornales, transportes, 
ete.; que los mismos podrían ser llevados a ca- 
bo consu personal y demás elementos de que 
dispone, debiendo adquirirse los materiales 
necesarios, cuyo costo estima en $ 500.00; 

ATENTO, a lo informado por el Departa- 
mento de. Hacienda, 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


1? Disponer que la Dirección de Saneamien- 
to de Montevideo con su personal, medios de 
transporte y demás elementos de que dispone, 
realice la prolongación de cañerías para agua 
potable para la cade Guazunambi entre 'Ta- 
mandúa y Quarahy, y avenida Simón Martí- 
nez desde el punto terminal hasta el puente, 
en la localidad de Santiago Vázquez. 

2% Autorizar un gasto de hasta la cantidad 
de QUINIENTOS PESOS ($ 500.00) en la ad- 
quisición de los materiales necesarios para 
ejecutar dichas obras, gasto este que será 
atendido con el rubro de “Obras, Servicios, 
Conservación y Mejoras”, del presupuesto en 
vigor. 

3? Con noticia al Departamento de Hacien- 
da e intervención de la Contaduría General, 
vuelva a la Dirección de Saneamiento de Mon- 
tevideo, a sus efectos, 


ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA 
FIRMA. HIDRAULICA STELLA S.A. PARA 
EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 
UNA ELECTROBOMBA PARA EL POZO 
SEMISURGENTE DEL BARRIO “JARDI- 
.NES DEL HIPODROMO”. 


Montevideo, 18 de Marzo de 1950. 

VISTO: que de acuerdo con lo oportuna- 
mente dispuesto, la Dirección de Proveeduría 
y Almacenés ha convocado públicamente a 
postores para el suministro e instalación de 
tuna electro- bomba, tipo turbina de eje verti- 
cal, con comandos automáticos y repuestos, así 
coino también para la provisión e instalación 
de un tanque eleyado“de 7.000' litros de capa- 


cidad, a electos de dotar del sérvicio de “agur 
potable al “Barrio Jardines del Hipódromo”. 

RESULTANDO: en lo relacionado con la 
electro-homba y repuestos, que al segundo lla- 
mado efectuado -para tál tin, se presentaron 
dos proponentes, las firmas Hidrotécnica S.A., 
quién cotiza el precio de $ 1.175,00 por la elec- 
tro-bomba, e Hidráulica Stella S.A, quién coti- 
za-el precio de $ 3.046.00, por la electro-bom- 
ba y $ 878.00 por los repuestos; que la Direc- 
ción de Saneamiento de Montevideo, a pesar 
de la aiferencía de precios existentes entre las 
dos proponentes, se inclina por la aceptación 
de ía tormulada por la firma Hidráulica Stella 
5.A., en mérito a que sería inmediata la en- 
trega de la bomba por ella ofrecida y a que Ja 
marca “peerless Hi-Left” de la misma es co- 
nocida iavorablemente en plaza, no así la 
marca “Hydrojítt” ofrecida por la otra firma; 
que, por oyro lado, la Hidráwica Stella S.A. co- 
tiza precios de los repuestos solicitados, lo que 
permivirá asegurar la eficiencia del servicio 
no asi la otra oferente; 

RESULTANDO: en lo relativo ál tanque ele- 
vado, que al primer llamado erectuado, se pre- 
sentaron dos proponentes; que la Dirección de 
Saneamiento de Montevideo se inclina por la 
aceptación de la propuesta que cotiza el precio 
d $ 1.125.00, que es el más bajo y que pertent- 
ce a la Compañía Uruguaya de Productos “de 
Hormigón, Rocco S.A., quién ofrece un tanque 
de hormigón prefabricado marca “Huracan”, 
colocado sobre una torre de 4 metros de altu- 


ra, , 

CONSIDERANDO: que la Comisión de Ad- 
quisiciones y Aprovislonamientos comparte en 
un todo lo aconsejado por la Dirección de Sa- 
neamiento de Monteviaeo; * 

CONSIDERANDO: que exista urgencia en 
levar a cabo las instalaciones de que'se trata, 
para así estar en condiciones de suministrar 
de agua potable a un barrio densamente po- 
blado y ai que no llega la red de cañerias; que, 
en tal yirbud, corresponderíaestabecer que pa- 
ra el presente caso no regiría el plazo estable- 
cido por la parte final de la base cuarta de la 
resolución de 15 de mayo de 1941, relativa a 
“Visto y Registro”; 

CONSIDERANDO: que el importe total de $ 
4,847.00 a que ascenderán las referidas pro- 
puestas, corresponde ses atendido con el ru- 
bro de “Gastos Urgentes” del presupuesto en 
vigor; y 

ATENTO; a lo informado; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


1. — Aceptar, condicionado a los efectos ím- 
puestos por el contralor preventivo financiero 
de legalidad, la propuesta formulada por la 
firma Hidráulica Stella S.A. quién se compro- 
mete a suministrar e instalar, en un todo de 
acuerdo con los elementos que sirvieron de 
base en el respectivo llamado a licitación pú- 
blica, una lectro-bomba, tipo turbina, de eje 
vertical, con comandos automáficos, marca 
“Peerless HI-Lift”, y de los siguientes re- 
puestos para la misme: 1 motor eléctrico de 
1 1/2 HP., 6 metros de columna con eje y 6 
cojinetes de bronce, por el precio. total de 
TRES MIL SETECIENTOS VELNTIDOS PESOS 
($ 3.722.00) bomba ésta que. se destina al pozo 
semisurgente perforado en el Barrio Jardines 
del“Hipódromo. S 


E 


2, Aceptár, asimismo, la propuesta formula. * 


da por la Compañía Uruguaya de Productos de 
Hormigón, Rocco S.A., quien se compromete a 
suministrar e instalar en un todo de acuerdo 
con los elementos que sirvieron de base en el 
respectivo llamado a licitación, un tanque de 
hormigón prefabricado, marca “Huracán”, de 
7.000 litros de capacidad, colocado sobre una 
torre. de 4 metros y por el precio de UN MIL 
CIENTO VEINTE Y CINCO PESOS ($ 1.125,00) 
tanque éste que también se destina al referido 
pozo semisurgente. 

3. — El importe total de CUATRO MI 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 
($ 4,847.00) aque ascienden las referidas pro- 
puestas, será atendido con el rubro “Gastos 
Urgentes”, del presupuesto en vigor. 

4. — Por las razones de urgencia mencionadas 
en la parte expositiva de la presente resolu- 


ción, no regirá para el presente caso, el plazo , 


establecido en la parte final de la base cuar- 
ta de la resolución de 15 de mayo de 1941, re- 
lativa a "Visto y Registro”. 

5, — Comuniquese a la Junta Deptal y 
a la Dirección de Saneamiento de Montevideo, 
y, con noticia al Departamento de Hacienda, 
pase a la Contaduría General para la inter- 
vención correspondiente. Cumplido, volverán 
estas actuaciones a la Dirección de Provee- 
duría y Almacenes, para las notificaciones del 
caso y demás etectos, 


EJECUCION DE UNA PERFORACION CON 
DESTINO A LA RENOVACIÓN DEL AGUA 
DEL LAGO DEL PARQUE RODO Y RIE- 
GO DEL MISMO PARQUE. 


Montevideo, 23 de Marzo de 1950. ; 

VISTAS: estas actuaciones promovidas por 
el concesionario del Lago del Parque Rodó, don 
Salvador Inchíngolo, para que se adopten las 
medidas del caso a fín de aprovisionar de 
agus al referido Lago, para mantener un ni- 
vel permanente en el mismo durante todo el 
año; 

RESULTANDO: que la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo expresa que según da- 
tos obtenidos, en las proximidades del referido 
Lago y en las inmediaciones del lugar señala” 
ao en rojo en el croquis agregado a fs. 4, exis- 
tía un pozo manantíal que abastecía de agua 
al referido Lago, ya que también era. utilizado 
para el riego del Parque; que dicho pozo se 
desmoronó a cause de un temporal, desapa- 
reciendo la bomba que allí funcionaba y la ca- 
silla que protegía a la misma; que posterior- 
mente dicho pozo fué cegado, no existiendo en 
a actualidad nada que indique con precisión el 
punto donde estaba ubicado; 

RESULTANDO: que agrega dicha reparti- 
ción que es probabie que una perforación 
practicada en el lugar mencionado o a poca 
distancia del mismo, alumbraría agua que po- 
dría ser utilizada para renovar la del Lago en 
épocas de sequía y tal vez, también para el rie- 
go del Parque; 

CONSIDERANDO: conveniente disponer que 
se practique la perforación a que se refiere la 
Dirección informante; 

ATENTO: a lo informado; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


1% — Disponer que la Dirección de Sanea- 


miento de Montevideo, en.oportunidad, proceda 
a practicar una perforación en el lugar seña- 
lado en rojo en el croquis agregado a fs. 4, o 
en sus inmediaciones, con el fin de obtener 
agua con destino a la renovación de la del 
Lago del Parque Rodó y según la entidad del 
alumbramiento, para utilizarla también en el 
riego del mencionado Parque. 

2% — Comuníquese al Departamento de Ar- 
quitectura y vuelva a la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo, a sus efectos. : 


SE ADOPTAN MEDIDAS PARA DISPONER "DE 
LAS AREAS QUE DEMANDAN LAS OBRAS 
DE ALCANTARILLADO PARA LA 10? 
SECCION DE LA CUENCA DEL ARROYO 
MIGUELETE. 


Montevideo, 30 de Marzo de 1950. 

VISTO: que la Dirección de Saneamiento de 
Montevideo expresa que, en mérito a que en 
el proyecto de obras de alcantarillado para la 
10% Sección de la Cuenca del Arroyo Miguelete, 
se ha previsto la construcción de un colector 
siguiendo el trazado de la calle Vera, para el 
desague de una extensa zona, es necesario 
disponer de las áreas señaladas en rojo en el 
plano agregado a fs. 1 y que corresponde a 
los predios empadronados con los Nros. 68, 
836, 50,514, 51.915 y 51.959; 

CONSIDERANDO: que dichas áreas son com- 
plementarias de aquellas que, —por resolución 
de 11 de Julio de 1949, reiterada en 13 de Fe- 
brero ppdo. se dispuso fueran expropiadas por 
intermedio del Departamento de Arquitectura; 

CONSIDERANDO: que existe urgencia en 
disponer a la brevedad posible del total de las 
áreas afectadas por las obras de saneamiento 
de que se trata, ya que acaba de efectuarse el 
respectivo llamado a postores para la ejecución 
de.esa mejora; Ze ao 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


19 — Disponer que el Departamento de Arz 
quitectura adopte las medidas del caso; para 
que se disponga de las áreas señaladas en el 
plano agregado a ts, 1, las que tienen el cas 
rácter de complementarias de las referidas en 
las resoluciones de fechas 11 de Julio de 1949 
y 13 de Febrero p.pdo., y que también se ne- 
cesítan para. poder llevar a cabo las obrás de 
alcantarillado para la 10% Sección de la Cuen- 
ca del Arroyo Miguelete. E 

29 — Significar al mencionado Departamens= 
to, la suma urgencia que existe en disponer de 
la totalidad de las áreas requeridas para la 
mejora en cuestión, ya que pronto se efectua- 
rá el respectivo llamado a postores. para la 
ejecución de la misma. 

39 — Comuníquese a la Dirección de Sanéa- 
miento de Monteyldeo y pase al Departamerito 
de Arquitectura, a sus efectos,  ' j ; 


AUTORIZACION DE TRABAJOS COMPLE- 
MENTARIOS: PARA LA CANALIZACION 
DEL ARROYÓ MIGUELETE, 


Montevideo, 30 de Marzo de 1950, 

VISTAS: estas actuaciones en las que la 
Dirección de Saneamiento de Montevideo da 
cuenta de los trabajos extraordinarios que es 
necesario realizar para dar término a las obras 
de canalización del arroyo Miguelete, en el 
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tramo comprendido entre las aventáas Bus- 
chental y Millán, contratadas en oportunidad 
con la empresa Neyelofí y Barrandeguy; 

RESULTANDO: que el importe total de los 
trabajos extraordinarios de que se trata, de 
acuerdo con los precios vigentes en el con- 
trato y con los convenidos con el contratista, 
asciende a $ 75.266,96; que de los referidos 
trabajos, enumerados de fs. 9 a 1s. 10, ya han 
sido autorizadas las obras señaladas con los 
Nros, 1, 2 y 3, por un importe de $ 22,634.96 
y cuya ejecución se dispuso fuera realizada co- 
mo ampliactón dentro del sexto del respectivo 
contrato; 

RESULTANDO: que ascendiendo a $ 
249.476.680 el monto total de las obras con- 
tratadas, el sexto de las mismas alcanza a 
la suma de $ 41,579.43; que en consecuencia, 
deducida de esta suma aquel importe de pesos 
22.634.96, existe una disponibilidad de pesos 
18, 944.47 para autorizar la ejecución de tra- 
bajos extraordinarios dentro del citado sexto, 
en consonancia con lo determinado por los ar- 
tículos” 59% y 63% del Pliego de Condiciones 
Generales para la Construcción de Obras; 


RESULTANDO: que, en consecuencia, dedu- 
cida la suma de $ 75.266.968, a que asciende el 
total de los referidos trabajos extraordinarios, 
la cantidad de $ 41,579.43 que representa el 
sexto del conirato en cuestión y dentro del 
cual se pueden ejecutar parte de esos traba- 
jos, se obtiene la cifra de $ 33.637.53 a que 
asciende el resto de log mencionados traba- 
jos, cuya ejecución, por parte de la empresa 
contratista, no pueden autorizarse sin la pre- 
via anuencia de la Junta Departamental; 

CONSIDERANDO: que la empresa Neyeloff 
y Barrandeguy ha prestado su conformidad 
con la ejecución de los trabajos imprevistos 
que sobrepasan el sexto del contrato, ajustan- 
do los mismos. 4 los precios conyenidos opor- 
tunamente; que con la realización de estos 
trabajos por parte de esa empresa, se obten- 
drían las siguientes ventajas: a) se evitan los 
intonvenierites derivados de un llamalo a li- 
citación especial; b) se obtiene la habilitación 
total de esas obras dentro del más breve pla- 
zo; y €) fijación en general, para estos traba- 
jos extraordinarios, de los precios establecidos 
en el contrato; 


CONSIDERANDO: en suma, que los trabajos 
cuya ejecución se realizará como “ampliación 
dentro del sexto del contrato, son los siguien- 
tes: a) prolongación del vertedero de aguas 
pluviales, próximo al puente de la avenida 
Millán, $ 2.400.090; b) demoliciones no previstas 

en el proyecto respectivo, $ 2.832.00; c) des- 
monbe, 1.266 metros cúbicos 292, al precio de 
$ 2.30 el metro cúbico; y d) aprovisionamiento 
de tierra para completar terraplenes y traba- 
jos- correspondientes, 6.000 metros cúbicos, al 
precio de $ 1.80 el metro cúbico; que los tra- 
bajos para cuya realización: [se necesita la 
anuencia de la Junta Departamental, son los 
siguientes: e) desmonte, 9.733 metros cúbicos 
708, al precio de contrato de $ 2,30 el metro 
cúbico; f) provisión de tierra para completar 
terraplenes y trabajos correspondientes, al 
precio convenido de $ 1.30 el metro cúbico; y 
g) pequeños imprevistos «determinados por la 
prolongación provisional de diversos desagues 
de aguas pluviales y servidas hasta el revesti- 
miento de mampostería del -canal, -$ 500,00; 

ATENTO: a lo informado por el Departa- 
mento de Hacienda; 


* EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


1% — Autorizar la ejecución de los siguientes 
trabajos proyectados por la Dirección de Sa- 
neamíento de Montevideo, que tienen el ca- 
rácter de complementarios de los que se reali- 
zan para la canalización del arroyo Miguelete, 
en el. tramo comprendido entre las avenidas 
Buschental y Millan y cuyo coste total asciende 
A DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUA- 
RENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA 
Y SIELKTE CENTESIMOS, ($ 18.944.417); prolon- 
gación del vertedero de aguas pluviales, pró- 
ximo al puente le la avenida Millán, $ 2.400,00; 
demoliciones no previstas en el proyecto res- 
pectivo, $ 2,832.00; desmonte, 1.266 metros cú- 
bicos 292, al precio de $ 2.30 ej metro cíbleo, 
$ 2912.47 y aprovisionamiento de tierra para 
completar terraplenes y trabajos correspon- 
dtentes, 6.000 metros cúbicos, al precio de $ 1.80 
el metro cúbico, $ 10.800.00. 

2? — Disponer que los mencionados trabajos 
sean realizados como ampilación dentro del 
sexto del contrato suscrito en oportunidad con 
la empresa Neyeloff y Barrandeguy para eje- 
cutar las obras de canalización rererenciadas. 

32 — El referido importe de $ 13,944.47, será 
atendido con el rubro “Plan Sexenal de Obras 
- Capítulo “A” Númora] 4% - Etapa 1948”, pre- 
vio refuerzo del mismo, con igual cantidad, a 
tomarse de la Masa de Movilidad de dicho 
Plan. 

409 — Solicitar autorización a la Junta De- 
partamental para contratar con la citada em- 
presa Neyelorf y Barrandeguy, la realización 
de los siguientes trabajos extraordinarios ne- 
cesarios para completar las obras de canaliza- 
ción de que se trata, por la suma total de 
TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHEN- 
TA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y TRES 
CENTESIMOS ($ 33.687,53), discriminada en la 
siguiente forma: desmonte, 9.733 metros cú- 
bicos 703, al precio de contrato de $ 2,30 el. 
metro cúbico, $ 22.387.53; provisión de tierra 
para completar terraplenes y trabajos corres- 
pondientes, 8.000 metros cúbicos, al precio con- 
venido de $ 1.80 el metro cúbico, $ 10.800.00; 
pequeños imprevistos determinados por la pro- 
longación provisional de diversos desagues de 
aguas pluviales y servidas hasta el revesti-, 
miento de mampostería del canal, $ 500.00. 

5 — El referido importe de $ 33.637.53, tam- 
bién será atendido con el rubro “Plan Sexenal 
de Obras - Capítulo “A” - Numeral 42 - Etapa 
1943”, previo refuerzo del mismo, con igual 
cantidad, a tomarse de la Masa de Moyilidad 
de dicho Plan. : 

6% — Comuniquese a la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo y con noticia al Depar- 
tamento de Hacienda, pase a la Contaduria 
General para la intervención pertinente. Cum- 
plido, se remitirán estas actuaciones a con- 
sideración de la Junta Departamental, 


ACEPTACION DE LA PROPUESTA DE LA 
EMPRESA GIANNATTASIO Y BERTA, 
PARA LA EJECUCION DE LA PRIMERA 
ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL 
EDIFICIO DESTINADO A LA SECCION 
DEPOSITO. 


Ñ Montevideo, 30 de Marzo de 1950. 
VISTAS: estas actuaciones en las que, de 
acuerdo con lo dispuesto por resolución N9 
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33,380, de 30 de Eñeró p:pdo., lá Dirección de 
Sangamiento de Montevideo procedió a con- 
vyocar públicamente a postores para la. reali- 
zación, en el predio municipal sillo ¡en las 
calles Quijote y Lucas Píriz, de la primera eta- 
pa de la construcción del edificio destinado a 
su Sección Depósito y que comprende los lo- 
cales para sala de ensayos, depósitos, labora- 
torio, vivienda, carpintería, oficina, contralor y 
cobertizo, así como también las fundaciones 
para los locales de las Secciones destinadas a 
herrería, máquinas, exposición y almacenes; 

RESULTANDO: que al primer llamado efec- 
tuado para tal fín, se presentaron sels pro- 
ponentes; que la Direccion de Saneamiento de 
montevideo, luego de estudiadas las respectivas 
propuestas, expresa que la más baja es la N9 6, 
presentada por la empresa Giannattasio y 
Berta, quien se compromete a realizar las 
obras proyectadas por ell monto total de 
$ 168.60'.06; que agrega dicha informante que- 
dicho precio es sensiblemente interior al por 
elia cazculado para los referidos trabajos; que, 
además, no tiene que formular observaciones 
a lós precios unitarios que dicha empresa fija 
para los casos de aumento o disminucion de 
obra, por cuanto en general, los mismos están 
denñuro de lós valores medios vigentes en plaza; 

RESULTANDO: que concluye dicha intfor- 
mante que aun cuando la empresa Giannatta- 
sid y Berta no tiene a su cargo en la actualidad 
huriguna obra municipal, bajo la dirección de 
esa dependencia, es de su conocimiento que 
posee suficiente entidad técnica y económica 
corho para realizar los trabajos de que se trata; 
que, en consecuencia, estima aconsejable la 
adjudicación a la misma de las obras en 
cuestión; 

CONSIDERANDO: con la Dirección de Sa- 
neamiento de Montevideo que en consonancia 
con los términos de las resoluciones Nros. 25.412 
y 31.587 de fecha 6 de Junio y 12 de Diciembre, 
de 1449, respectivamente, corresponde reiterar 
el Seryicio Oficial de Difusión Radio Eléctrica, 
quecon la mayor urgencia, proceda al traslado, 
al “área. ocupada por la calle Lucas Píriz y a 
ura distancia de 0m.50 de su alineación N.E, 
de'la torre de su propiedad señalada con la 
letra A en el plano de fs, 65, actualmente ims- 
talada, conjuntamente con otras dos, en el 
prédio municipal de que se trata, asi como 
vambién efectúe el retiro de la casa habitación 
también de su propiedad, allí existente; 

' ATENTO: a lo informado por el Depar- 
tamento de Hacienda; : 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


19 — Aceptar, condicionado a los efectos im- 
puestos por el contralor preventivo financiero 
de legalidad, la propuesta formulada por la 
empresa Giannattasio y Berta, quien se com- 
promete a realizar en un todo de acuerdo con 
los. distintos elementos que sirvieron de base 
exf la licitación respectiva en el «predio muni- 
cipal sito en las calles Quijote y Lucas Píiriz, 
a etapa de la construcción del edificio 
destinado a la Sección Depósito de la Dirección 
de: Saneamiento de Montevideo y que com- 
prende los locales para sala de ensayos, depó- 
sitos, laboratorio, vivienda, carpinteria, ofici- 
na, contralor y cobertizo, así como también las 
fundaciones para los locales de las Secciones 
destinádas a herrería - máquinas, exposición y 


almacenes por el precio totalde CIENTO SE- 
SENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS 
($ 168.807.00). 


22 — Dicha erogación será atendida con los 
fondos señalados por el inciso b) del apartado 
49- del artículo 1% del Decreto N?* 6386 (Plan 
Sexenal de Obras - Etapa 1949), previo re- 
fuerzo del másmo, en la suma de VEINTIOCHO 
MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS (3 23.607.00), 
ds de la Masa de Movilidad de dicho 

an. 


39 — Reiterar al Servicio Oficial de Difusión 
Radio Hiectrica de Montevideo de las resolus 
ciones Nros. 25.412 y 31.587, de fechas 6 de 
Juno y 12 de Diciembre de 1949, respectiya- 
ménte, para que con la mayor urgencia, pro- 
ceda al traslado, al área ocupada por la calle 
Lucas Piriz y a una distancia de Um.50 de su 
almeación M.E, de la torre de su proptedad 
senalaca con la letra A en el plano de.ís. 65, 
actualmente instalada, conjuntamente con 
otras dos, en el predio municipal de que se 
tráta, asi como también erecbue, el retiro de la 
casa habitacion, también de su propiedad, allí 
existente. 


42 — Dirijase el oficio del caso al Servicio 
Oncial de Lifusion Radio Eléctrica y cómu- 
niquese a la Direccion de Sanefmiento de 
Monzevideo; hecho, por Secríaria, notifíquese 
a la empresa Giabnattasio y Berta, manifes- 
taa que sea su contormidad, con noticia al 
Departamento de Hacienda, pase a la Con 
taquria General, para la intervención corres- 
pondiente, Cumplido, volverán estas actuacio- 
nes a la Direccion de Saneamiento de Monte- 
video, a sus efectos, 


RESOLUCION ACEPTANDO LA PROPUESTA 
DE LA FIEMA SUNEY 5.4, PARA LA 
ADQUISICIÓN DE UNA GRUA DE UNA 
TONELADA. 


Montevideo, 30 de Marzo de 1950, 


VISTO: que la Dirección le Proyeeduría y 
Almacenes, en consonancia con lo dispuesto en 
oportunidad, procedió a convocar públicamen- 
te a postores para la adquisición de una grúa 
4 movor, con autopropulsión, con capacidad de 
levante de una tonelada, con destino a la Di- 
rección de Saneamiento de Montevideo; 


RESULTANDO: que al primer llamado efec- 
tuado para tal fin, se presentaron siete pro- 
puestas; . que luego de un estudio miñuctoso 
ae las mismas, la Dirección de Saneamiento de 
Montevideo estima conveniente la propuesta 
formuala por la firma Suney S.A., quien ofrece 
una grúa marca “Neal” tipo “D” de una to- 
nelada, accionada por motor Diesel, con auto- 
propulsión, al precio de £ 1.6H -C.I.F. Mon- 
tevideo; 

CONSIDERANDO: que en igual sentido te 
expide la Comisión de Adquisiciones y Apro- 
vislonamientos, aconsejando se acepta la pro- 
puesta de la referida firma, por el precio re- 
ferido, pagadero contra entrega de documentos 
de embarque; 


CONSIDERANDO: que la Comisión Honora- 
ría de Contralor de Exportaciones e Importa- 
ciones, en fecha 15 de Marzo en curso, ha 
autorizado la divisa necesaria para importar 
la- grúa de que se trata, según ficha. Nro, 
15/]001064; 


. 
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ATENTO: a lo informado'en oportunidad por. 


el Departamento de Hacienda; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL | 
DE MONTEVIDEO, pr 
RESUELVE: 


1% — Aceptar, condicionado a los efectos im- 
puestos por el contralor preventivo financiero 
de legalidad, la propuesta formulada por la 
firma Suney S.A., quien se compromete 2. pro- 
veer, en un todo de acuerdo con los elementos 
que sirvieron de base en el respectivo llamado 
a liciteción pública, una grúa marca “Neal, 
tipo “D”, de una tonelada. accionada por mo- 
tor Diesel, con antopropulsión, al precio de UN 
MIL SEISCIENTAS DIEZ LIBRAS ESTERLI- 
NAS (£ 1610) C.1F. Montevideo, pagaderas 


«ontra entrega de documentos de embarque, 

22 — Dicha erogación será atendida con log 
tondos previstos en el “Plan Sexenal de obras 
- Capítulo “A” - Numeral 9B - Etapa 1948”. 

32 — Comuníquese a la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo y con noticia al Depar- 
tamento de Hacienda e intervención de la 
Contaduría General, vuelva a la Dirección de 
Proveduría y Almacenes, para la notificación 
del caso y demás efectos, 


SE DISPONE LA CONVOCATORIA A POSTO- 
RES PARA LA ADQUISICIONES DE UN 
APARATO GEOFÍSICO, 


Montevideo, 13 de Abril de 1950, 


VISTO: que la Dirección de Saneamiento de 
Montevideo aconseja se proceda a la Adquisi- 
tión de un aparato geofísico de “resistividad” 
con sus accesorios, para la localización de na- 
pas de agua; 

CONSIDERANDO: due es de gran interés pa- 
ra esta Administración poder contar con un 
aparato de las- referidas características, con 
lo que se eliminarán los inconvenientes que se 
han presentado hasta el presente para la lo- 
calización' de las napas acuíferas: que ello a 

a vez redundará en beneficio de las' distintas 
arrladas a las cuales debe proporcionárseles 
agua potable; 

CONSIDERANDO: que para la aplicación del 
referido método geofísico se cuenta con el con- 
curso de una Geo-Química que revista en las 
planillas de la Dirección de Saneamiento de 
Montevideo; 

CONSIDERANDO: que, en consecuencia, pro- 
ceúe disponer que la Dirección de Proveeduría, 
y' Almacenes convoque a licitación pública para 
la, adquisición de dicho aparato; 

ATENTO: a lo informado por el Departa- 
mento de Hacienda: 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 7 


RESUELVE: 
» 

19-— Disponer que la Dirección de Provee- 
duría y Almacenes proceda a£ convocar públi- 
camente e postores para la adquisición de un 
aparato geofísico de “resistividad” con sus 
respectivos accesorios, para la Dirección de 
Saneamiento de Montevideo. 

2?*-— Comuníquese a la Dirección de Sanea-. 
miento de Montevideo y pase-a la de Proyee- 
duría y Almacenes, a sus efectos. 


RESOLUCION APROBANDO LAS MODIFICA- 
CIONES PROGRAMADAS EN EL PROYEC- 
TO DE CANALIZACIÓN DEL ARROYO 
MIGUELEYE, 


Montevideo, 20 de Abril de 1950. 

VISTAS: estas actuaciones que se relacionan 
con la modificacióni de la actual canalización 
del arroyo Miguelete, eon el fin de ajustar el 
perfl! normal del canal con el perfil] del nuevo 
puente que se construye en la avenida Millán, 
a fin de asegurar para éste, mejores condicio- 
nes de desague; 

RESULTANDO: que para tal fin se ha estu- 
«diado un nuevo acordamiento de modo que el 
eje del canal en la parte inmedlata al puente, 
sea perpendicular al eje del mismo, tal como 
se aprecia en el plano agregado a fs. 1; que 
dicha modificación origina una erogación, de 
$ 14.390,00 por aumento de desmonte y exca- 
vación err rocá, aumento que es compensado 
por la siguiente disminución de obra: menor 
aprovisionamiento de tierra, supresión de una 
parte- del engramillado y reducción en la pro- 
longación del vertedero próximo al puente de 
la avnida Millán, disodnución que se-estima en 
la cantidad de $ 14.432,00; 

CONSIDERANDO: corr lar Dirección de Sa- 
neamiento.de Montevideo gue la modificación 
proyectada e impuesta por la «construcción -del 
referido puente, permitirá un desagúe normal 
del mismo, sin aumentar el coste de los tra- 
baios contratados; 

ATENTO: alo informado; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


-. 


1? — Aprobar las modificaciones programa- 
das por la Dirección de Saneamiento de Mon- 
tevideo, a introducirse en el proyecto orlginario 
de canalización del arroyo Miguelete, a fin de 
ajustar el perfil normal del canal «con el perfil 
del nuevo puente que se construye en la ave- 
vida Millán, para asegurar así un desaglle 
normal del mismo. Ñ 

22 — A sus efectos, vuelva a la Dirección 
de Saneamiento de Montevideo. , 


SE DISPONE LA EJECUCION DE LA .CONE- 
XION AL COLECTOR PUBLICO DE LAS 
OBRAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE 
“LAS BOVEDAS”. 


Montevideo, 20 de Abril de 1950, 

VISTAS: estas actuaciones que se relacionan 
con la conexión al colector público, de las íms- 
talaciones sanitarias del edificio conocido por 
Las Bóvedas, ubicado en el espacto libre -limi- 
tado por las calles 25 le Agosto, Ituzaingó y 
Juan Carlos Gómez; 

RESULTANDO: que la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo expresa. que podría lle- 
var a cabo dicha conexión: que estima el im- 
porte de la misma en $ 130.00. correspondiendo 
$ 40.00 a materlales y $ 90.00 a jornales; 

ATENTO: a lo informado por el Departa- 
mento de Hacienda; 


EL INTENDENTE MUNICIPAJ, 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE; 


19 — Disponer que la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo con su personal y demás 
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elementos de que dispone, proceda a realizar 
la conexión al colector público, de las insta- 
lacíones 'sanitarias dei edificio conocido por 
“Las Bóvedas”, ubicado en el espacio libre li- 
mitado por las caltes 25 de Agosto, Ituzaingó y 
Juan Carlos Gómez. 

22 — La erogación de CUARENTA PESOS 
($ 40.00) en que se estima el coste de los ma- 
terlales necesarios para llevar a cabo dicha 
* mejora, será atendida con el rubro “Conser- 
vación, Mejoras y Reparaciones de Edificios y 
De ed Municipales”, del presupuesto en 

gor. 

3% — Comuníquesé al Departamento de Ar- 
quitectura y con noticia al de Hacienda, pase 
a la Contaduría General para la intervención 
pertinente. Cumplido, volverán estas actua- 
ciones a la Dirección de Saneamiento de Mon- 
tévido, a sus efectos. 


SE RECHAZA LA PROPUESTA DE LA EMPRE- 
SA AMBROSOLI Y LUDZCANOFF LTDA, 
PARA LA EFECUCION DE LA CANALI- 
ZACION PROVISIONAL PARA LA AVDA. 
AGRACIADA (CRUCE) Y CALLE "PARA- 
GUAY ENTRE AQUELLA Y C. LARGO. 


Montevideo, 20 de Abril de 1950, 

VISTO: que, de acuerdo con lo dispuesto en 
oportunidad, la Dirección de Saneamiento de 
Montevideo procedió a llamar a licitación pú- 
blica para la ejecución de la canalización pro- 
visional para la avenida Agraciada (cruce) y 
calle Paraguay “entre aquellá y Cerro Largo, 
para servir los desagues del inmueble empa- 
dronado con el N9 7016 de propiedad del Auto- 
móyil Club del Uruguay; 

RESULTANDO: que al segundo llamado 
efectuado para tal fin, sólo se presentó una 
propuesta, la de la empresa Ambrosoli y Ludz- 
canofí Ltda. quien ofrece ejecutar Ja obra li- 
citada por el precio total de $ 46.117.74: que la 
Dirección de Saneamiento de Montevideo esti- 
ma muy elevado dicho precio. habiendo com- 
probado a la vez que también es elevado el 
sobreprecio fijado bor la empresa para la ex- 
cavación en roca alcanzando el mismo el 85 % 
aproximadamente del total de la propuesta, en 
la cual se fijan los mismos valores para la 
excavación en tosca: que para la excavación 
* en pledra: 

RESULTANDO: que notificado el Automóvil 
Club del Uruguay —aulen deberá tomar a su 
cargo el coste total de la obra en cuestión— 
de dicha propuesta. ha manifestado que esti- 
ma muy elevado el importe en ella fijado, soll- 
citando a la vez que esta Intendencia proceda. 
al rechazo de la misma; que a la vez ha ex- 
presado que está dispuesto a ejecutar dicha 
canalización en forma directa, con la inter- 
vención de los contratistas del edificlo al cual 
servirá la canalización, y bajo la supervisión y 
contralores de esta Intendencia: 

- — RESULTANDO: que la Dirección de Sanea- 
- miento de Montevideo expresa que no puede 
ser aceptado el temperamento propuesto, 'en 
mérito á lo preceptuado en el artículo 1? de 
la ley respectiva de 28 de Julio de 1913, en el 
que se establece que no podrán construirse por 
particulares nuevas extensiones cloacales; que 
agrega dicha informante que en mérito al 
tiempo transcurrido y teniendo en cuenta lo 
actuado para llevar a cabo la obra de que se 
trata, así como también el procedimiento se- 

«guido en otros casos similares al presente, po- 

: dría establecerse, —para solucionar definiti- 


vamente el problema planteado—, un régimen 
mixto en la ejecución del trabato, o sea, reali- 
zándolo por Administración con el personal y 
medios de que se dispone y con la colaboración 
del Automóvil Club del Uruguay; que esta 
Institución tendría que facilitar las herra- 
mientas neumáticas, comprensores, combusti- 
bles, explosivos, ete. y el personal especializado, 
estando a cargo de la Dirección informante 
todos los pormenores de la obra; 


RESULTANDO: que concluye dicha reppr- 
tición que de adoptarse ese temperamento, el 
Automóvil Club del Uruguay deberá verter en 
la Tesorería General Municipal, previamente 
a la iniciación de las obras, la cantidad de 
$ 8.100.00 que representa el coste aproximado 
de la canalización proyectada, en el caso de 
que se tratara de un subsuelo arcilloso no in- 
cluída la conexión: gue se entiende además, 
que se mantienen las condiciones establecidas 
en el Pliego Particular áe Condiciones formu- 
lado en fecha 2 de Marzo de 1949, que luce a 
ís. 30, 30 vta. y 32 de estas actuaciones; 


CONSIDERANDO: que en mérito a lo actua- 
do, se estima conveniente adoptar el tempera- 
mento propuesto por la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo; 


ATENTO: a lo informado; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, dd 
RESUELVE: 


12 — Rechazar la provuesta de la empresa 
Ambrosoli y Ludzcanoff Ltda., única presenta- 
da al segundo llamado a licitación bública 
efectuado para la ejecución de la canalización 
provisional, para la avenida Agraciada (cruce) 
y calle Paraguay entre aquella y Cerro Largo, 
proyectada para servir los desaciies del in- 
mueble empadronado con el N9 7016, de pro- 
piedad del Automóvil Club del Uruguay. 


20 — Autorizar a la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo para que, con su perso- 
nal, medios de transporte y demás elementos 
de que dispone, proceda a la ejecución de la 
referida canalización provisional. 


El Automóvil Club del Uruguay, coadyuvará 
a la realización de las obras de que se trata, 
con el concurso” de equipos de herramientas 
neumáticas. comprensores, combustibles, ex- 
plosivos, ete. y personal especializado, nece- 
sarios para llevar a cabo las excavaciones. 


39 — Previamente a la iniciación de los tra- 
bajos de que se trata, el Automóvil Club del 
Uruguay, deberá verter en la Tesorería General 
Municipal. la cantidad 'de OCHO MIL. CIEN 
PESOS (3 8.100.00) que representa el coste 
aproximado de la canalización en cuestión, en 
el caso de que se tratara de un subsuelo arcl- 
Tloso no incluida la conexión. 


4%— Para la canalización de que se trata, 
regirán además las condiciones establecidas en 
el Pliego Particular de Condiciones formulado 
en fecha 2 de Marzo de 1949, que luce a fs. 30, 
30 vta. y 32 de estas actuaciones. con cuyo 
texto en oportunidad se manifestó conforme 
el Automóvil Club del Uruguay. 


59 — Vuelva á la Dirección de Saneamiento 
de Montevideo para la notificación del: caso y 
demás efectos. 
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RESOLUCION AUTORIZANDO LA INSTALA- 
CION DE UN TANQUE ELEVADO PARA 
AGUA FÓTABLE EN LA PLAZA MARGI- 
NADA POR LAS CALLES VERONA, SE- 
GESTA, ETNA Y PO'FENZA. 


Montevideo, 20 de Abril de 1950. 
VISTO: que la Dirección de Saneamiento de 
Montevideo propone la ubicación señalada en 
el croquis de fs. 1, sita en la plaza marginada 
por las calles Verona, Segesta, Etna y Potenza, 
para la ubicación de uno de les 30 tanques 
eleyados para agua potable de 7.000 litros de 
capacidad, cuyo suministro e instalación, re- 
'cientemente fué adjudicado a la firma Rocco 


S.A.;: 

CONSIDERANDO: que dicha ubicación se 
estima conveniente para la referida instala- 
ción, lo que permitirá ofrecer un servicio de 
agua potable con facilidades para el, público, 
a la vez que se obtiene un cómodo acceso para 
los camiones-tanques que proveerán al refert- 
do tanque elevado; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


1? — Disponer que se proceda a la instalación 
de uno de los 30 tanques elevados para agua 
potable, de 7.000 litros de capacidad, cuyo su- 
ministro e instalación recientemente fué adju- 
dicado a la firma Rocco S.A., en la ubicación 
señalada en el croquis de fs. 11, sita en la plaza 
marginada por las calies Verona, Segesta, Etna 
y Potenza. 

22 — Comuhíquese a la Dirección de Talleres 
y Transportes y vuelva a la de Saneamiento, 
a sus efectos. 


SE ACEPTA LA PROPUESTA DE LA EMPRESA 
AMBROSOI1I Y LUDZCANOFE LTDA. PA- 
RA LA FJECUCION DE LAS OBRAS DE 
ALCANTARILLADO DE LA PARTE SU- 
PERIOR DE LA CUENCA DEL ARROYO 
MAEVÍN. (Zona Sur de la Unión). 


Montevideo, 27 de Abril de 1950. 

VISTAS: estas actuaciones en las que, de 
acuerdo con lo dispuesto por resolución N? 
30.438, de 7 de Noviembre de 1949, la Dirección 


de Saneamiento de: Montevideo procedió a lla-' 


mar a licitación pública para la ejecución de 
las obras de alcantarillado para la parte su- 
perior de la Cuenca del Arroyo Malvín, en la 
zona, correspondiente al Sur de la Unión; 
RESULTANDO: que al segundo llamado efec- 
tuado para tal fin, se presentaron tres pro- 
puestas; que de ellas, resulta la más baja, la 
NY 1, de la empresa Ambrosoli y Ludztanoff 
Btda., quien ofrece ejecutar las obras licitadas 
por la suma botal de $ 830.748.377; 
RESULTANDO: que la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo expresa gue este impor- 
te es apenas superlor en un 0.09 % al calcula- 
do por las oficinas pertinentes para la ejecu- 


« ción de los trabajos en cuestión; que teniendo 


la empresa referida suficiente entidad técnica 


. y económica como para realizar la obra licita- 


da, no existen inconvenientes en que la misma 

le seta adiudicada; k 
RESULTANDO? que la menetonada Dirección 

de Saneamiento de Montevideo expresa que con 


las cuotas de $ 0.60 y $ 2.00 establecidas por el 


" artículo:11? del Decreto N? 556 de la ex-Asam- 


blea Representativa para la financiación de las 


obras de alcantarillado de sistema unitarlo, la 
recaudación llegaría a £ 460,405.40; que con la 
aplicación de dichas cuotas no es posible fi- 
nanciar las obras en cuestión sin experimen- 
tar pérdidas apreciables, dado que los propie- 
tarios beneliciados aportarían cantidades me- 
nores al valor íntegro de las mismas: qué las 
variaciones producidas desde el año 1923 —fe- 
cha de que data el Decreto N* 556— hasta el 
presente, son realmente importantes, desde el 
valor de los jornales al' de los materiales, a los 
que corresponde agregar las distintas contri- 
buciones de orden social, motivo por lo cual 
se estima conveniente proceder a la fijación de 
nuevas tasas para la financiación de las obras 
en cuestión; 

RESULTANDO: que agrega dicha informante 
que los valores que propone para aplicar a los 
metrajes de frente y áreas afectadas, son los 
de $ 12.00 por metro lineal de frente y $ 1.20 
por metro cuadrado de superficie, “compután- 
dose solamente los frentes y áreas compren- 
didas dentro de la paralela a cuarenta metros 
de la línea del frente y por la cual se ha cons- 
truído el colector “(Artículo 11% del Decreto 
N* 556); que siendo los frentes y áreas afec- 
tados por los trabajos de avroximgdamente 
20.227 metros lineales y 497.649 metros cua- 
drados de superficie, respectivamente, se ob- 
tendría con estos nuevos valores, una contri- 
bución de $ 839.902.380; que de esta manera, la 
cantidad a cobrarse a los propietarlos de fin- 
cas afectadas por el trazado de las obras de 
referencia, sería sensiblemente equivalente 
dentro de un margen aceptable al costo de las 
mismas. siempre que no varíe éste, por aumen- 
tos de jofnales u otros factores imposibles de 
prever: 

CONSIDERANDO: qu le acuerdo con lo in- 
formado por la Oficina Jurídica en onortuni- 
dad de plantearse análoga situación con miott- 
vo de las obras de saneamiento de la Zona de 
Colón y Pueblo Ferrocarril, “Las nuevas cuotas 
contributivas no pueden ser impuestas déntro 
de la legislación vigente, que fija el “cuantum” 
que debe satisfacer los particulares beneficia- 
dos: que como el artículo 2? del Decreto N* 556 
de la ex“Asamblea Representativa. establece 
que “el servicio de interés y amortización se 
hará con el producto de la contribución a que 
están oblizalos los propietarios de acuerdo con 
los artículos 119, 12% y 13 de este Decreto y 
subsidiariamente con rentas generales del Mu- 
nicipio”. es obvio que el servicio de amortiza- 
ción e intereses del excedente sobre el produ- 
cido de las cuotas de los contribuyentes, gra- 
vitará directamente sobre las rentas generales 
dela Comuna, ya afectadas a otras obligacio- 
nes: 

RESULTANDO: que agrega dicha informante 
“que en tal virtud es conveniente proceder a la 
modificación de la tasa contributiva estableci- 
do por el artículo 11? del Decreto N% 558; que 
la modificación de las cuotas contributivas de 
las obras de Saneamiento es de competencia 
del Gobierno y Administración Departamental 
por los siguientes fundamentos que somera- 
mente se exponen: a) el artículo 258 de la 
Constitución se refiere a la creación de nuevos 
impuestos municipales. para lo que acuerda 
facultad solamente al Poder Legislativo; b) la 
cuota contributiva por concepto de saneamien- 
to ño es un impuesto municipal, sino una típica 
contribución de mejora, tal como lo ha acep- 
tado unánimemente la doctrina y la jurispru- 
dencia, sin ninguna excepelón que la Asesoría 
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cohazca; e) la 'eomtribución de mejora es: una 
especie tributaria de naturalezá jurídica muy 
afín a las tasas, tanto que ha llegado a soste- 
nerse que constituye una especie dentro del 
género de éstas. El artículo 254 de la Consti- 
tución reconoce a las autoridades municipales 
la facultad de establecer y por ende modificar 
las tasas, por lo que puede sostenerse con fun- 
damentos valederos que también tienen com- 
petencia para establecer y modificar las con- 
tribuciones de mejoras”; 

RESULTANDO: que la referida Asesoría Le- 
trada: concluyó “que dicha interpretación, por 
otra parte, es conforme con la autonomía de 
principio del Gobierno Municipal, de lo que se 
infiere que la limitación de su competencia 
debe ser a texto expreso y de interpretación 
restrictiva; que, por consiguient, si la Consti- 
tucióxr y la Ley Orgánica sólo limitan la com- 
petencia para la creación de impuestos, sería 
antijurídico extender dicha Mmitación a lo que 
la clencia financiera distingue con la denomi- 
nación de contribución de mejora, especie trÍ- 
butaria de naturaleza diferente al impuesto; 
que, en tal virtud, la modificación de las 
cuotas contributivas de las obras de sanea- 
-miento es de competencia del Gobierno y Ad- 

. «ministración Departamental, requiriéndose al 
efecto Decreto de tw Junta respectiva, a iní- 
ciativa de la Intendencia Municipal (Constitu- 
ciórr artículo 254: Ley Orgánica, artículo 19, 
Inciso-22»”; 

CONSIDERANDO: que en mérito a las cau- 
sales expuestas, en el orden económico, se 
justifica plenamente la modificación de las 
cuotas contributivas- actualmente en vigor y 
que regirán para las obras de alcantarillado 
para la parte superior de la Cuenca del Arroyo 
Malvín, en la zone correspondiente al Sur de 
la Unión; 

CONSIDERANDO: prudente fijar las nuevas 
cuotas contributivas a cargo de los particu- 
lares. simultáneamente-con la adjudicación de 
las dbras de que se trata; que en tal virtud, 
procede remitir mensaje'a la Junta Departa- 
“mental propiciando la modificación que se 
persigue: 

CONSIDERANDO: que el importe total de 
pesos 830.748,37, corresponde sea atendido con 
a ¿Fubro “Bonos Municipales de Saneamien- 


CONSIDERANDO: oportuno relterar al De- 
partamento de Arquitectura los términos de 
Jas resoluciones de fechas 8 de Diciembre de 
1948 y 7 de Noviembre de 1949, a efectos de 
urjir los trámites tendientes a la obtención de 
la pronta posesión de las suverficies necesarias 
para llevar e cabo las obras de saneamiento 
de que se trata; 

ATENTO: a lo informado; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


19 -— Aceptar condicionado a los efectos im- - 


puestos por el contralor preventivo financiero 
de legalidad. la provuesta de la empresa Am- 
brosoli y Ludzcanoff Ltda., quien se compro- 
mete a ejecutar, en un todo de acuerdo con 
los «planos, pliegos de condiciones, "memoria 
«descriptiva, planilla de metrajes y demás ele- 
- mentos que Han servido de base en la licita- 
ción-realízada, -y'por-el precio total de OCHO- 
CIENTOS TREINTA MIL-SETECIENTOS CUA- 
- RENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y 


SIETE CENTESIMOS ($ 830.748.32), las obras 
de alcantarillado para la parte superior de la 
Cuenca del Arroyo Malvín, en la Zonas corres- 
pondiente al Sur- de la Unión. 

22 — Dicha erogación será atendida con 
“Bonos Municipales de Saneamiento”, 

$9 -— Relterar al Departamento de Arquitec- 
tura los términos de las resoluciones de fechas 
6 de Diciembre de 1948 y 7 de Noviembre de 
1949, a efectos de urjir los trámites tendientes 
a la obtención de la pronta posesión de las 
superficies necesarias, para llevar a cabo las 
obras de saneamiento de que se trata, 

49 — Dirigir mensaje a la Junta Departa- 
mental, propiciando la: sanción del siguiente 
proyecto de Decreto; 


LA JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE MONTEVIDEO, 
4 DECRETA: 


Art, 19 -—— Establécese que para las obras de 
alcantarillado para la parte superior de lá 
Cuenca del Arroyo Malvín, en la zona corres- 
pondiente al Sur de la Unión, regirán las si- 
guientes cuotas contributivas; cada propledad 
con frente a la vía en donde se realicen obras 
de saneamiento o que esté comprendida .en la 
zona directamente beneficiada por aquellas 
obras, abonará. una cuota de DOCE PESOS 
($. 12.00) por cada metro lineal de frente que 
tenga a la vía pública y una cuota de. UN 
PESO CON VEINTE CENTESIMOS ($ 1,20) por 
cada metro cuadrado de superficie que con- 
tenga dentro de una línea de cuarenta (40) 
metros de la línea del frente. 

Art, 22 — Comuniquese, ete, 

59 Diriiase el mensaje dispuesto y comuní- 
quese al Departamento de Arquitectura y a la 
Dirección de Saneamiento de Montevideo. Por 
Secretaría, notifiguese a la empresa AmbrosoH 
y Ludzcanoff Ltda. lo resuelto: hecho, con 
notícia a1 Departamento de Hacienda, pase a 
la Contaduría General para la intervención 
correspondiente. Cumplido, volverán estas ac- 
tuaciones a la Dirección de Saneamiento de 
Montevideo, a sus efectos, 


SE RESUELVE CONVOCAR A POSTORES PA- 
RA ADQUISICION DE UNA ELOCTRO 
BOMBA DESTINADA A LA PLAZA GUA- 
YABOS. 


Montevideo, 27 de Abril de 1950. 


VISTAS: estas actuaciones: en las que la 
Dirección de Saneamiento de Montevideo 
aconseja la adquisición de una electro bomba 
para el pozo existente en la Plaza: Guayabos 
(Barrio Bella Italia), el que ha sido puesto. en 
condiciones de ser utilizado: 

CONSIDERANDO: que+como en ese lugar se 
ha fijado el emplazamiento de un tanque ele- 
vado de 7.000 litros, sería conveniente instalar 
dicha lectro bomba, a fin de llenar el tanque 
econ el agua del pozo, lo que permitiría habíili- 
tar dos o más surtidores de agua potable en 
dicha plaza, como complemento del surtidor 
«conectado a la red de aguas corrientes, allí 
instalado: 

CONSIDERANDO: que en el rmiomento opor- 
tuno, $e proveerán los recursos: parg gfender 
el gasto que demande la adquisición de que se 
trata; de acuerdo al resultado que arroje: la 
licitación; 
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M ho | ml osos sóóÚÁÚ—_k._h 4. ; 


ATENTO) a lo:expresado; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL - ; 
DE: MONTEVIDEO, 
RESUELVE; 


1% Disponer que la Dirección de Proveeduría 
y: Almacenes sobre la «base de las caracteristi- 
cas técnicas indicadas por la Dirección de Sa 
neamiento de Montevideo a fs. 1 y:1 yta., pro- 
ceda a convocar públicamente a postores para 
la, adquisición. de una” electro. bomba econ co- 
mandúd automático. 

22 Comuníquese a esta última repartición y 
pase Ao hormbrada en primer término, a sus 
eféctos.. 


ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA: DE LA 
EMPRESA. HIDROSA- S...4. PARA OBRAS 
ñ CIMIENTO DE AGUA POTA- 
cue y “EL. JARDIN ZOÓOLOGICUOS MUNI- 


Montevideo; 4 de Mayo de 1950. 

VISTAS: estas actuaciones en das que por 
resolución N? 24.177, de 27 de febrero ppdo. se 
dispuso que 14 Dirección” dé Sarreámiento “de 
Montevideo protediera a convocar pública- 
miente a postoresí para contratar la ejecución 
de "Iws obras pata abastecitmiénto y distribu- 
ción: de apuz eb el Parque Zoológico Municipal 
<exrsParque Letow) ; ] 

RESULTANDO: que aj segundo llamado 
efectuado pare tal fin,-sa presentaron dos: fir- 
mas ,interesadas; que la propuesta más haja 
es-la NO 2/de le. firma. Hidrosa;s Hidrotécnica 
S»4., quién se compromete a realizar las obras 
licitadas, por la suma de $ 1116960, monto 
este -aproximadamente un 20 % menor que el 
calculado ..bor la.oficina técnica pertinente; 

RESULTANDO: que la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo expresa que en lo rela- 
efonado <on los precios unitarios para el caso 
de posiblés aumentos -o disminuciones de 
obras, no tiene observaciones gue formular, 
pués los mísmos están dentro de los valores 
medios correspondientes a esta clase de obras; 
que'la: empresa Hidrosa. Hidrotécnica $. A, tie» 
he-sufitiente entidad técnica y económica co- 
mo pera realizar la obra de' que se trata; 

CONSIDERANDO! con dicha informante 
que, en consecuentia, es conveniente, gue, se 
atjtdtquen lás obras en cuestión'a la referida 


or 

CONSIDERANDO: que el importe de $ 
11,169:60 corresponde sea atendido con los 
fondbs previstos en el Plán Sexenal de Obras 
Etapa 195% Artículo 19, apartado 8%, inciso a) 
eo NS 6860” de la Junta Departamen- 


* "ATENTO: a lo informado; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO; 
KESUELVE; 


10 Aceptar, comiicionado a los efectos im- 
puestos por el contralor preventivo financieró 
de “legalidari: la provuesta: formulada” por” la 
empresa Hidrose, Hidrotétnica: S:A;, quién se 
compromete d ejecutar —en un todo de acuer- 
db .con los diversos elementos que han servido 
de basererr el respectivo llamado a licitación— 
las obras para “abastecimiento: y distribución 
devaguh-errel Parque Zoológico Municipal (ex- 
Parque Lecoq), por el precio :total, de ¡ONCE 


MIL CIENTO SESENTA Y. NUEVE PESOS-CON 
SESENTA CENTESIMOS ($ 11.169,60). 

22 Dicha erogación será atendida con, los 
fondos previstos en el Plan Sexenal de Obras 
Etapa 1959 Artículo .19, Apartado 89, Inciso a) 
qn Decreto N* 6880 «de la Junta Departamen- 


39 Comuníquese al Departamento de Arquiz 
tectura: hecho, por Secretaría, notifíquese a 
la empresa. Hidrosa, Hidrotécnica S, A., lo re- 
suelto; manifestada que sea su conformidad, 
con noticia 21 Departamento de Hacienda, pa- 
se ala Gontaduría General para la interven- 
ción correspondiente, Cumblido, volverán es- 
tas actuaciones a la Dirección de Saheamiento 
de Montevideo; a: sus-efectos. 


SE RESUELVE CONVOCAR A'PÓSTORES PA- 
RA LA ADQUISICION DE HERRAMIEN- 
TAS Y REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS 
DE ALUMBRAMIENTO DE-AGUA. 


: Múntevrideo, 4 de'Mayo de 1950. 

VISTAS: estas actuaciories en lás que lá Di- 
retción de Saneamiento de Montevideo" solis 
cíta se autorice la adquisición de las -herran* 
mieñtas y repuestos que detalla, necesarios 
para completar los equipos de alumbramiento 
de agua que utiliza:su Sección Estudios Hlidro- 
lógicos; . 

CONSIDERANDO; que esos materiales son 
requeridos teniendo en cuenta las necesidades 
especificas de los”trabajos de aluntbramiento 
de agua, y-luego de. un detenido estudio sobre 
los beneficios que se obtendrían con esos nue- 
vos elementos, los cuales pérmitiriab” apYove- 
cra con mayor eficacia los equipos «de tefe- 
rencia; , ] 

ATENTO; a lo informado por el Departa- 
mento de Hacienda; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE; 


19 Disponer que la Dirección de Proveedu- 
ría y Almacenes convoque a licitatión públi 
ca, para la adquisición de las herramientas y 
repuestos detalládos de fs. 1 a fas. 4 vtá., para 
completar los. equipos de alumbramiento' de 
agna: que utiliza la Sección Estudios Hidrolós 
gicos de la Dirección de Sarreamiento de Moh- 
tevideo. 

22 Comuníquese a la Dirección de Santa? 
miento de Montevideo y pase a la Proveedutía 
y Almacenes, a los fines de lo'dispuesto. 


APROBACION DE LAS MODIFICACIONES A 
INTRODUCIR EN EL PROYECTO PARA 
LAS OBRAS DE SANEAMIENTO DEL 
ARROYO DE LOS POCITOS - ZONAS 
INUNDABLES. : * 

Montevideo, 12 der Mayo de 1050; 

VISTAS: estas actuaciones en las qué la Di- 
rección de Saneamiento de Montevideo, da 
cuenta de las modificacionés que hubo nece- 
sidad de introducir durante la' ejecución de los 
trabajos comprendidos er el proyecto apro- 
bado originariamente, para las obras de sa- 
neamiento -del arroyo de los Pocitos - Zonas 
Inundables, a:cargo de la empresa Ambrosoli 
y-Ludzcanofí Ltda.; 

RESULTANDO: que de acuerdo con la rela- 
ción de is.-1 a fs. 7, se ejecutaron trabajós ex 
traprdinarios por un total de $.5:005.95, -y.s8 
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suprimieron trabajos previstos por un total de 
$ 5.355.04; que, en consecuencia, hubo una dis- 
minución de obra por un total de $ 349.09; 
CONSIDERANDO: que la supresión de obras 
referidas se efectuó de acuerdo con lo deter- 
minado én el “artículo 60% del Pliego de Con- 
diciones Generales para la Construcción de 
Obras que rigió en el llamado a licitación res- 
pectivo, y-la ejecución de los trabajos extraor- 
dinarios se efectuó en consonancia con lo es- 
tablecído en el artículo 63% del mencionado 


Pliego; 
CONSIDERANDO: que procede aprobar las 
modificaciones de obras, de que se trata: 


EX INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


192 Aprobar las modificaciones señaladas de 
ís. 1 a Ís, 7, que fué necesario introducir duran» 
te la ejecución de los trabajos comprendidos 
en el proyecto aprobado originariamente para 
las obras de saneamiento del Arroyo de los 
Pocitos - Zonas Inundables, a cargo de la em- 
presa Ambrosoli y Lndzcanoff Ltda, modifica- 
clones éstas que no representan aumento al- 
guno en el costo previsto para esas obras, 

2% A sus efectos, vuelva a la Dirección de 
“Saneamiento de Montevideo. 


ACEPTACION DE LA PROPUESTA FORMU- 
LADA POR LA FIRMA HIDRAULICA 
STELLA S. A, PARA INSTALAR UNA 
BOMBA EN EL POZO HABILITADO EN 
EL PARQUE ZOOLOGICO MUNICIPAL, 


Montevideo, 27 de Mayo de 1950, 

VISTAS: estas actuaciones en las que por 
resolución N% 34.497, de marzo ppdo., se dis- 
puso que la Dirección de Proveeduría y Alma- 
cenes procediera a convocar públicamente a 
postores, para la provisión e instalación de 
unha homba destinada a extraer agua del pa- 
zo que se ha habilitado en el Parque Zooló- 
glco Municipal (ex-Parque Lecoq). 

RESULTANDO: que al segundo Jlamado 
efectuado para tal fin, concurrieron dos fir- 
mas interesadas; que la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo expresa que la oferta 
más conveniente es la más baja de las presen- 
tadas, la que ha sido formulada 'para la fir- 
ma Hidráulica Stella S. A. quién ofrece una 
bomba de eyector instalada, marca “Sihi”, 
modelo D A 3630, acoplada a un motor a nal- 
ta marca Donglas, modelo 54 SV., caudal 3.000 
litros hora, al precio de $ 1.966,00; 

* CONSIDERANDO: que en igual sentido se 
expide ls Comisión de Adquisiciones y Apro- 
visionamientos; 

ATENTO: a lo informado por el Departa- 
mento de Hacienda; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL : 
( DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


* 


, 19 Aceptar la propuesta formulada por la 
firma Hidráulica Stella S. A. quién se compro- 
mete —en un todo de acuerdo con los elemen- 
tos que han servido de base en el respectivo 
llamado a licitación pública— a proveer e ins- 
talar, una bomba de "eyector marca “Sihi”, 


modelo DA 3630, acoplada a un motor a nafta 
marca Douglas, modelo 54 SV,, caudal 2.000 li- 
bros hora, por el precio total de UN MIL NO- 
VECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
($ 1,266.00), bomba que se destinará a extraer 
agua del pozo que se ha habilitado en el Par- 
que Zoológico Municipal (ex-Parque Lecog). 

22 Dicha erogación será atendida con el ru- 
bro “Adquisición de Camiones, Máquinas y 
Vehiculos, Decretos Nros 6825 y 7065”. 

3%. Comuníquese al Departamento de Arqui- 
tectura y a la Dirección de Saneamiento de 
Montevideo; hecho, con noticia al Departa- 
mento de Hacienda e intervención de la Con- 
taduría General, vuelva a la Dirección de Pro- 
veeduría y Almacenes, para la notificación del 
caso y demás efectos, 


RESOLUCION ACEPTANDO LAS PROPUES- 
'TAS DE CYPHOSA Y ROCCO $. A. PARA 
LA PROVISION DE PRODUCTOS DE 
HORMIGON PARA LAS OBRAS A CAR- 
GO DE ESTA DIRECCION. 


Montevideo, 9 de Junio de 1950, 

VISTAS: estas actuaciones que se refieren a 
la adquisición de productos de hormigón (e2- 
ños, cámaras de bocas de tormenta, codos, 
etc.) necesarios para la ejecución de obras a 
caTEO de la Dirección de Saneamiento de Mon- 

evideo! 


RESULTANDO: que de acuerdo a lo dispues- 
to por resolución de 16 de febrero ppdo., la 
Dirección de Proveeduría y Almacenes proce- 
dió a llamar a licitación pública para la ad- 
quisición de que se trata; 

RESULTANDO: que al segundo y último lNla- 
mado efectuado. se presentaron dos propues- 
tas, las de las firmas Cerámicas y Productos 
de Hormigón S, A. y Compañía Uruguaya de 
Productos de Hormigón Rocco $. A., las cuales 
ofrecen suministrar los referidos materiales 
por las sumas de $ 40,217.50 la primera y por 
$ 40.019.00 la segunda; 


RESULTANDO: que la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo, luego- de un detenido 
estudio de ambas propuestas y teniendo en 
cuenta lo que establece el artículo 119 del Plie- 
go General de Condiciones, aconseja la ad- 
quisición de una narte de los materiales soli- 
citados a la CYPHOSA (Cerámicas y Produe- 
tos de Hormigón $. A.) por valor de $ 20.140,00 
y otra a la Compañía Urueuaya de Productos 
de Hormigón Rocco S. A. por valor de $ 
18.953.00 de acuerdo a las discriminaciones que 
índica a fs. 32 vta, y 33; que de esta forma el 
monto total del material a adquirirse ascien- 
de a la suma definitiva de $ 39,093.00; que 
asimismo hace notar gue no propone la adqui- 
sición de los caños de Om.45 de diámetro, cuyo 
precio más bajo corresponde a la CYPHOSA, 
por no estar encuadrada su dimensión longi- 
tudinal (1m.20) dentro de lo que estipula el 
artículo 4% del Pliego Particular de Condicio- 
nes; 


CONSIDERANDO: que la Comisión de Ad- 
quisiciones y Aprovisionamientos expresa que 
comparta el criterio de la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo, por lo que aconseja la 
aceptación de las referidas propuestas en la 
forma indicada precedentemente: S 

ATENTO: a lo informado por 1 Departamen- 
to de Hacienda; Ñ 
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11 Maio! £íl eh! 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


19 Aceptar, condicionado a los efectos im- 
puestos por el contralor preventivo y financie- 
ro de legalidad, la propuesta de la CYPHOSA 
(Cerámicas y Productos de Hormigón $. A.) 
para el suministro, en un todo de acuerdo con 
los elementos que sirvieron de base en el res- 
pectivo llamado a licitación pública, de los 
materiales que se detallan a fs. 32 vta. de es- 
tas actuaciones por un importe de VEINTE 
MIL CIENTO CUARENTA PESOS ($ 20,140.00) 

29 Aceptar, asimismo, e igualmente condi- 
cionado a los efectos impuestos por el con- 
tralor prevestivo y financiero de legalidan, la 
propuesta de la Compañía Uruguaya de Pro- 
ductos de Hormigón Rorco S.A. para el sumi- 
nistro, en un todo de acuerdo con los elemen- 
tos que sirvieron de base en el respectivo lla- 
mado a licitación, de los materiales que se de- 
tallan a fs. 32 vta. y 33 de estas actuaclones 
por la suma de DIEZ Y OCHO MIL NOVE- 
TAR CINCUENTA Y TRES PESOS ($ 


3% El importe total de TREINTA Y NUEVE 
MIL NOVENTA Y TRES:PÉSOS ($ 39.093.00) 
a que ascienden las referidas propuestas, será 
atendido en la siguiente forma: $ 37.475,00 con 
cargo a “Bonos Municipales de Saneamiento” 
y $ 1.618.00 con cargo a “Obras, Servicios, 'Con- 
servación y Mejoras” de la planilla de la Di- 
rección de Saneamiento de Montevideo, 


4% Comuníquese a la Dirección de Sanea- 
miento. de Montevideo y, con noticia al De- 
partamento de Hacienda, pase a la Contadu- 
tía General para la intervención correspon- 
diente. Cumplido, volverán estas actuaciones a 
la Dirección de Proveeduría y Almacenes, para 
las notificaciones del caso y demás efectos., 


RESOLUCION DISPONIENDO SE ADOPTEN 
" LAS MEDIDAS DEL CASO PARA DISPO- 
NER DE LAS AREAS NECESARIAS PARA 

LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE AL- 
CANTARILLADO PARA LA 10? SECCION 

DE LA CUENCA DEL ARROYO MIGUE- 
o - ZONA DEL ARROYO DEL CERRÍ- 


Montevideo, 22 de Junio de 1950. 

VISTO: que la Dirección de Saneamiento de 
Montevideo expresa que en oportunidad no 
fueron incluídas en el plano indicativo de las 
parcelas afectadas por el trazado de colectores 
para las -obras de saneamiento de la 10% Sec- 
ción de la Cuenca del Arroyo Miguelete - Zo- 
na del Arroyo del Cerrito, las parcelas seña- 
ladas en el plano de fs. 1 con los Nros 1 y 2, 
padrones Nros. 74.582 y '714.583, respectivamen- 
te, y- que se requieren para la apertura de la 
calle Coronel Lasala; 

RESULTANDO: que manifiesta dicha repar- 
tición que las referidas parcelas no fueron in- 
cinídas en el respectivo plano en aquel enton- 
ces, en mérito a que no hallándose cercadas y 
realizándose por las mismas el tránsito de 
peatones y vehículos, fueron consideradas co- 
mo de uso público; que con posterioridad, se 
comprobó que las mismas no han sido incor- 
poradas al dominio público municipal; 

CONSIDERANDO: que en consecuencia, di- 
chas áreas son complementarias de aquellas 


que, —por resoluciones de 11'de julio de 1949 y 
30 de marzo ppdo.—, se dispuso fueran expro- 
pladas por intermedio del Departamento de 
Arquitectura; 

CONSIDERANDO: que existe urgencía en 
disponer a la brevedad posible del total de las 
áreas afectadas por las obras de saneamiento 
de que se trata, ya que en el correr del pre- 
sente mes se procederá a la recepción y aper- 
tura de las propuestas que se presenten al lla-. 
mado a licitación respectivo; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


19 Disponer que el Departamento de Arquí- 
tectura adopte las medidas del caso, para que 
se disponga de las áreas señaladas en el plano 
agregado a ís, 1, las que tienen el carácter de 
complementarias de las indicadas en las re- 
soluciones de fechas 11 de julio de 1949 y 30 
de marzo ppdo. y que también se necesitan 
para poder llevar a cabo las obras de alcan- 
tarillado para la 10* Sección de la Cuenca del 
Arroyo Miguelete - Zona del Arroyo del Ce- 
rríto, 

2% Destacar al mencionado Departamento, la 
suma urgencia que existe en disponer de la 
totalidad de las áreas requeridas para la me- 
jora en cuestión, ya que en el correr del pre- 
sente mes, se procederá a la recepción y aper- 
tura de las propuestas que se presenten al lla- 
mado de ¡icitación respectivo. 

39 Comuníquese a la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo y pase al Departamento 
de Arquitectúra, a sus efectos, 


SE AUTORIZA A LA EMPREZA NEYELOFF Y 
BARRANDEGUY, CONTRATISTAS DE 
LAS OBRAS DE CANALIZACION DEL 
ARROYO MIGUELETE A EJECUTAR 
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL 
TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS 
AVENIDAS BUSCHENTAL Y MILLAN, 


Montevideo, 22 de Junio de 1950, 

VISTO: que la Junta Departamental, por 
Decreto N9 7108, autoriza a esta Intendencia 
para contratar con la empresa Neyelofí y Ba- 
rrandeguy, la realización de los siguientes tra- 
bajos extraordinarios, necesarios para com- 
pletar las obras de canalización del arroyo Mi- 
guelete, en el tramo comprendido entre las 
avenidas Buschental y Millán, por la suma, to- 
tal de $ 33.687,53, discriminada en la sigulen- 
te forma: desmonte, 9.733 metros cúbicos '708, 
al precio de contrato de $ 2.30 el metro cúbico, 
$ 22.387,53; provisión de tierra para completar 
terraplenes y trabajos correspondientes, 6.000 
metros cúbicos al precio convenido de $ 1.80 el 
metro cúbico, $ 10.800.00; pequeños imprevis- 
tos determinados por la prolongación provisio- 
hal de diversos desagues de aguas pluviales y 
servidas hasta el revestimiento de manposte- 
ría del canal, $ 500.00, —atendiéndose el im- 
porte total de $ 33.687,53 con cargo al rubro 
“Plan Sexenal de Obras—- Capítulo “A” Nume- 
ral 49 Etapa 1943”, previo refuerzo del mismo 
con igual cantidad, a tomarse de la Masa de 
Movilidad de dicho Plan; 

CONSIDERANDO: que de acuerdo con lo 
dispuesto en oportunidad, el referido importe 
de $ 33.687.53 ha sido imputado en la forma 
prevista; 
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ÉL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


“1? Contratar condicionado a' los efectos im- 
puéstos por el contralor preyentivo financiero 
de legalidad, con la empresa Neyeloff y Bas 
rrandeguy, contratistas de las obras de cana- 
lización del arroyo Miguelete en el tramo com- 
prendido entre las avenidas Buschental y Mi- 
llán, la realización de los siguientes trabajos 
extraordinarlos, necesarios para completar las 
referidas obras de canalización, por la suma 
total de TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA 
Y TRES CENTESIMOS ($ 33.687,53), disecrimi- 
nada en la forma que también se determina: 
desmonte: 9.733 metros cúbicos, $ 22.337.53: 
provisióñ de tierra para completar los terra- 

lehes y trabajos correspondientes, 6.000 me- 

3 cúbicos, al precio convenido de $ 1.80 el 
ntétiv' cúbico, $ 10.800.00: pequeños imprevis- 
tós determirtados por la prolongación proyisio- 
nal:de diversos desagues de aguas pluviales y 
servidas: hasta el revestimiento de mampos- 
teríáa del canal, $ 500.00. 

2? Conwmoticia al Departamento de Hacienda 
e intervención respectiva de la Contaduría 
Gejferal, vuélva a 12 Dirección de Saneamien- 
tó dé Montevideo, a sus eféctos. 


RESOLUCION ACEPTANDO LA PROPUESTA 
FORMULADA POR LA FIRMA HIDRAD- 
LICA-STEELLA S, A: PARA LA PROVI- 
SION DE UNA TURBENA CON DESTINO 
AL POZO' EXISTENTE EN El BARRIO 
BELLA ITALIA. , 


Montevideo, 13 de julio de 1950. 

VISTAS: estás actuaciones en las que por 
resolución NY 35.827, de 27 de abril ppdo., se 
dispuso que la Dirección de Proveeduría y Al- 
macegnes, procediera. a convocar públicamente 
a postores, para la adquisición e instalación 
de -una electro bomba con comando automá- 
tico, con destino al pozo existente en la Pla- 
za Guayabos (Barrio Bella Italia); 

RESULT O: que al primer llamado efec- 
tuiido para tal fin, se presentaron tres firmas 
intéresádas; que lúego de estudiar las respec- 
tivás' propuestas, la* Dirección de Saneamien- 
to de Montevideo expfesa-que las cotizaciones 
más convenientes son las formuladas por la 
cása*Hidráulica Stella S. A,, quién ofrece; una 
turbina “Peerless” modelo Hi Lift N? 31, com- 
pletá, con' motor de 1 42 HP.,, al precio de $ 
2.800.00, un arrancador protector “Cutter Ho- 
ther” $ 72.00 y un interruptor de fotación 
“Sgtiare” D, modelo 9036 A, a $ 72.00; que agre- 
ga dicha ihfórmante que en lo relacionado con 
el motor dé repuesto que también ofrece dicha 


firfha, no “habría necesidad dé adquirirlo, ev 


métitó a que ya se posee un motor de repues- 
to similár al ofrecido: que la propuesta más 
Bajá, de la firma Hidrosa, Hidrotécnica S. A,, 
mM st djustan'a las caracteristicas técnicas -so- 
livitatias; 

CONSIDERANDO? que en igual sentido se 
expide" la: Cómisión' de Adquisiciones y Apro- 
fisionáamientos, aconsejando la aceptación, de 
la3 totizaciones de que se trata; 

CONSIDERANDO: ue el importe total de 
$ 3.094.006 a que ascienden dichas cotizaciones, 
toMiésponda sea atendido con el rubro de 
“Obítáas, Betvicios; Cohservación y “Mejoras”, del 
presupuesto en vigor; Ñ 


ATENTO; alo informado: P 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE; 


19 — Aceptar, condicionado a los efectos im- 

puestos por el contralor preventivo financiero 
e legalidad, la: propuesta formulada por la 
irma Hidráulica Stella S.A, quien se compro 

mete a proveer e instalar, en un todo de acuer= 
do con los diversos elementos que han servido 
de bare, en el llamado a licitación respectivo, 
una turbina “Peerlees” modelo Hi-lift N9' 31 
completa, con motor de 1 1/2 HP, arrancador 
protector Cutler Hammer e interruptor de flo- 
tación Square D, modelo"9036 A, por el precid 
total de TRES MEL CUARENTA Y CUATRO 
PESOS ($ 3.044,00), electro bomba que se dés- 
tina al pozo existente: en la Plaza Guayabes 
(Bgrrio Bella Italia). 

2% — Diche' erogación será atendida con el 

rubro de'Obras, Servicios, Conservación y Mex 
joras”, del Presupuesto 'en vigor, 
* 3% — Comuniquese. a la Dirección de Sanear 
miento de Montevideo y corr noticia al Depar= 
tamento de Hacienda, pase a la Contaduría 
General parglá intervención pertinente. Cám- 
plido, volverán estas actuaciones a la” Ditecá 
ción de Proyeeduría y Almacenes, para: la: non 
tificación del caso y demás efectos. 


SE AUTORIZA LA CONVOCATORIA A: LICE» 
TACION PARA LA CONTRATACION DE 
LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO PARA 
EL PUEBLO VICTORIA Y VARIAS. CALLES 


Monteyideo, 27 de Julio de 1950, 

VISTO: el proyecto preparado por la Direc- 
ción de Saneamiento de Montevideo, para do- 
tar de alcantarillado al Pueblo Victoria y w.las 
es Aurora, Del Cid, Conciliación y Frater” 
n E 

RESULTANDO: que el referido proyecte com 
prende la red de colectores y demás obras 
anexas necesarias, para dar desagúe de plu- 
viales y servidas a una zona de 132 hectáreas, 
aproximadamente, limitadas: al norte; por la 
avenida Carlos María Ramírez -y calle Laure- 
les; al este, por la calle Gonciliación, separatriz 
de la tra. Sección de la Cuenca del Arroyo 
Miguelete; al sur, por las calles Vázquez Sa- 
gastume y Luis J. de la Peña; y al oeste, por 
las calles Elbio Férnández. y Humboldt; 

RESULTANDO: que 'se ha proyectado. que las 
aguas provenientes de la red indicada yerterán 
transitóriamente en la bahía por el colector 
existente en la calle Lis J. de la Peña, pro- 
yectado a la yez para servir al Barrio de Vi- 
viendas Económitas de la Administración.Na- 
ciohal de Combustibles, Alcohol y Portland y 
previsto. en oportunidad en forma de contem- 
plar el saneamiento integral del Pueblo Vic- 
toría; que con el fin de mantener el régimen 
del mencionado colector dentro de las condi- 
cióxtes formales de funcionamiento, los gran- 
des aportes provocados por lluví4s de cierta 
iñtensidad, serán evacuados por medio de dos 
támaras - vertedero que desviafán hacia el 
OS Migueletée lós excesos de aguás plu- 
vláles; 

RESULTANDO: que la construcción de los 
coléétores se llévará e cabo en t£és dispositió- 
nes distintas, teniendo en cuenta en tada caso 
los fáctóres en juego: a) una gran extensión de 
eóledlófes" se InsStalhrán eñ. una sol de 145 


— 


e «q 


.Aceras, evitando de ésa manera Ja-remoción. del 
_pávimento de hormigón y atenuando, a la vez, 
económicamente, los inconvenientes determi- 
nados por un subsuelo de naturaleza rocosa, 
sirviendo ' igualmente estos colectores a los 
.propietarios frentistas de ambos ladós ua la 
«calle; b) en las avenidas que se determinan en 
+l proyecto. se colocarán dos colectores, es decir 
uno bajo cada acera; .y c) en las calles donde 
,no exista pavimento de hormigón, los colec- 
torés serán colocados bájo el eje de la calza- 
da; que estas tres soluciones incidirán en for- 
ma favorable para la disminución del coste de 
las obras de que se-trata; 

ATENTO: a lo expuesto; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
«DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


. 1% —. Disponér que la Dirección de .Sanea- 
miento de Montevideo, sobre la base de los 
«planos, pliegos de condiciones, memoria des- 
.criptiva, planilla de-metrajes, formulario-pro- 
¿puesta y demás elementos por ella preparados, 
-Qportunamente, proceda a convocar pública- 
mente a postores, para contratar la ejecución 
de las obras de alcantarillado para.el Pueblo 
Victoria y para las calles Aurora, Del Cid, 
Conciliación y Fraternidad. 

20 — A sus efectos, 'vuelía a la Dirección de 
«Saneamiento de Montevideo. 


"SE APRUEBA LA EJECUCION DE TRABAJOS 
EXFRAORDINARIOS Y bA SUPRESION 
-DE-Q PROS. EN LAS OBRAS-CORRESPON- 
DIENTES A VARIAS CALLES DE LA CIU- 
DAD, 10? 'GRUPO, : 


Montevideo, 27 de Julio de 1950, 

VISTAS: estas actuaciones, en las que la 
«Dirección .de Saneamiento .de. Montevideo da 
¿cuenta de los.trabajos extraordinarios y de las 
.Supresiones de obras que hubo necesidad de 
efectuar, durante la ejecución de las Obras de 
Alcantarillado para varias calles de la ciudad, 
102 Girupo,.a cargo de la empresa .Ambrosoll 
«y .Ludzcanoff Ltda.; 

“RESULTANDO: que de acuerdo con la rela- 
ción de fs. -145 a Ís. 148 vta. se éjecutaron 
¿trabajos extraordinarios por un total de pesos 
9875.94 y se suprimieron trabajos previstos, 
por un tótal de $ 8.517,74; que, en consecuencia, 
hubo un aumento de obra por un totál de 
“$ 1.358,20; 
+. CONSIDERANDO: que la supresión de obras, 
referida, se efectuó de acuerdo con lo deter- 
minado en el 'Art, 60% del Pliego de Condicio- 
«nes Generales para la Construcción de Obras 
ue rigió en el lamado.a licitación respectivo 
y la ejecución de los trabajos extraordinarios 
= efectuó en consonancia con lo establecido en 
el 'Art..69% del mencionado Pliego; que el im- 
“porte,de $ 1.358.20, 4 que asciende el aumento 
¿de ¡obra,de. que se traía, cabe dentro del sexto 
“Gel valor de las obras contratadas; 

ATENTO: a lo .informadó por el Departa- 
mento de Hacienda; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
-DE.MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


12 -— Aprobar la ejecución, dentro del sexto 
glel.contrato celebrado con la empresa Ambro- 
soli.y Ludzcanofí Ltda., para la ejecución de 


«las. Obras de Alcantarillado para varias calles 
fle la Ciudad, 10% Grupo, del gumento de ohra 
a que se hace referencia en la relación que luce 
de ts. 145 a $s.'143 vta. 

22.— La erogación de UN MIL TRESCIEN- 
“TOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON VEIN- 
“TE CENTESIMOS ($ 1.358.20) a que asciende 

el importe del referido aumento de obra, se 
atendida con “Bonos Municipales de Sanea- 
miento”. : 

30 — Con noticia al Departamento de Ha- 

cienda e intervención de la Contaduría Gene- 
ral, vuelya a la Dirección de Saneamiento:de 

* Montevideo, a sus efectos. . 


APROBACION DE “LOS PROYECTOS DE 
COLECTORES DEFINITIVOS PARA “LA 
CALLE ATAHONA Y OTRAS, Y SU EJE- 
CUCION POR LA EMPRESA AMBROSOLI 
Y LUDZGANOFF LTDA., COMO AMPLIA- 
CION DEL CONTRATO DE LA CUENCA 
DEL.ARROYO MALVIN (ZONA SUR DE 
“LA UNION). Ñ 


Montevideo, 27 .de Julio de “1950, 
VISTO: que la Dirección .de Saneamiento“de 
Montevideo, a fs. 1, 5, 12, 19, 26, 33 y 36,.ha 
_preparago los proyectos de colectores defini- 
tivos para la calle Atahona (aceras norte y sur) 
.entre E. Valdenegro e Igualdad, avenida La- 
rrañaga (acera norte), Pasaje de 12 mts., etc.; 
RESULTANDO: que dichos colectores tienen 
carácter de definitivos y ari parte de las 
.redes de alcantarillado He la 18% Sección de”la 
.Cuenca del Arroyo Miguelete, Zona del, Arroyo 
del Cerrito, de la. 7* Sefción de la Cuenca del 
Arroyo Miguelete, Zona [del Arroyo del Cerrito, 
de'la 2% Sección de la Cuenca del Arroyo Mi- 
guelete, de la 2? Sección de Ja Cuenca del Ayo. 
de los Pocitos, de la 3%| Sección de la Cuenca 
del Arroyo de los Pocitos, de la Cuenca de “La 
Estanzuela”, y de la 9%| Sección de la Cuenca 
del Arroyo «Miguelete, ¡Zoma (oy Arroyo «*lel 
Cerrito; , 
.RESULTANDO: que expresa la Dirección de 
Saneamiento de Montevideo que por "motivos 
circunstanciales, dichas obras podrían ser.rea- 
"lizadas como ampliación del contrato “de «las 
"Obras de Alcantarillado para la parte supe- 
rior de la Cuenca del |Arroyo Malvín, en la 
zona correspondiente al ¡sur de la Unión, a car- 
_go de la empresa Ambrogoli y Ludzcanof! Ltda. 
para las que regirían los precios únitarios' del 
referidó contrato; que dicho procedimiento Hle- 
naría la doble ventaja lde tener precios con- 
venientes para la Administración y máyor ra- 
pldez en la ejecución de las obras, que si.ellas 
fueran lícitadas; que. la empresa a fs. 38 y 38 
vta. ha expresado su conformidad en ejecutar 
las referidas obras, en la forma propuesta; 
RESULTANDO: que el aumento de obra de 
que se trata puede efectuarse de acuerdo con 
lo dispuesto.en el Art, 83% del Pliego de Con- 
diciones Generales para la Construcción de 
,Obras; que el importe ide $ 71.00000.en que 
se estima ascenderán dichas obras, cabe. den- 
tro del sexto dei valor total de los trabajos 
«contratados; . 
., CONSIDERANDO: que las obras .de que se 
trata, están en las mismas condiciones que las 
comprendidas en el contrato caratulado “Obras 
de Alcantarillado para la parte superior de la 
Cuenca del. Arroyo la Unió en la zona corres- 


pondiente al sur de la Unión”, por,cuyo motivo, 
deberá hacerse extensivo a éstas, el Decreto 
"N9 7109 de la Junta Departamental gus esta” 
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blece: “que para las obras de alcantarillado 
para la parte superior de la Cuenca del Arroyo 
Malvín, 'en la zona correspondiente al sur de 
la Unión, regirán las” siguientes cuotas con- 
tributivas: cada propiedad con frente a la vía 
en donde se realicen obras de saneamiento o 
que esté comprendida en la zona directamente 
beneficiada por aquellas obras, abonará una 
cuota de DOCE PESOS ($12.00) por cada me- 
tro lineal. de frente que tenga a la vía pública 
y una cuota de UN PESO CON VEINTE CEN- 
TESIMOS ($ 1.20) por cada metro cuadrado 
de supetficie que contenga dentro de una linea 
de cuarenta (40) metros de la línea del frente”; 

ATENTO: a lo informado por el Departa- 
mento de Hacienda; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


“19 -—*Aprobar los adjuntos proyectos de co- 
lectores definitivos formulados a fs. 1, 5, 12, 19, 
26, 33 y 36, por la Dirección de Saneamiento 
de Montevideo, para la calle Atahona (aceras 
norte y sur) entre E. Valdenegro e Igualdad, 
avenida Larrañaga (acera norte), Pasaje de 
12 metros, Espacio libre y acera norte de la ca- 
lle Guillermo Tell, calle Lorenzo Fernández 
(aceras este y oeste) entre buleyar General 
Artigas y calle M. Sosa, calle Juan Ortiz (ace- 
ras norte y sur) entre Santiago Nievas e Ig- 
nacio Núñez, calles Jwio César entre 26 de 
Marzo y Luis Lemas y entre Plácido Ellauri y 
Juan P. Laguna, Plácido Ellauri entre Julio 
César y Marco Bruto y Luis Lamas entre Fulio 
César y Marco Bruto, por ambas aceras, aye- 
nida Ing. Luis P, Ponce (aceras este y oeste) 
entre Charrúa y Rivera y Guaná entre Luis P. 
Ponce y Obiigado; calles Tomás Claramunt; 
entre Industria e Himalaya, Gobernador Via- 
na entre T, Claramunt y Brazo Largo, Alga- 
rrobo ehtre Industria y Gl. Viana y por ésta 
hasta T. Claramunt. 

22 — Disponer que la construcción de los 
referidos colectores, se ejecute como ampliación 
dentro del sexto del contrato celebrado con la 
empresa Ambrosolí y LudzcanoÍf Ltda., para la 
ejecución de las Obras de Alcantarillado para 
la parta superior de la Cuenca del Arroyo Mal- 
vín, en la zona correspondiente al Sur de la 
Unión y de acuerdo a las previslones del ar- 
tículo 599 del Pliego de Condiciones Generales 
para la Construcción de Obras. 

32 — La suma de SETENTA Y UN MIL, PE- 

SOS ($ 71,000.00) en que se estima el importe 
de los colectores de que se trata, se cargará a 
“Bonos Municipales de Saneamiento”. 
:* 49 — Para el pago de las obras de que se 
trata, por parte de los respectivos propietarios, 
regirán las cuotas contributivas fijadas por 
Decreto N? 7109 de la Junta Departamental. 

5% — Con noticia al Departamento de Ha- 
cienda a intervención de la Contaduría Gene- 
ral, vuelva a la Dirección de Saneamiento de 
Montevideo, a sus efectos. 


RESOLUCION SOLICITANDO A LA UTE EL 
PAGO DE LA CANTIDAD DE $ 5.263.03 
POR LA RECONSTRUCCIÓN DE CONE- 
XIONES. 


Montevideo, 3 de Agosto de 1950. 

"VISTAS: estas actuaciones que se relacionan 
con la reconstrucción de conexiones en distin- 
tos lugares de la ciudad, efectuadas por la Di- 


rección de Saneamiento de Montevided, A 30- 
licitud de la Administración General de las 
Usinas Eléctricas: y los Teléfonos del Estado 
con motivo de la colocación de ductos para la 
red telefónica; , 

RESULTANDO: que dichos trabajos, algunos 
de los cuales datan del mes de Agosto de 1948 
y que ascienden en total a la suma de $ 5,263.03, 
se hallan pendientes de pago; 

CONSIDERANDO: que, en consecuencia, co- 
rresponde gestionar «del citado Organismo, se 
sirva disponer el pago de la mencionada can- 


tidad; ' 
] EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


1? — Solicitar de la Administración General 
de las Usinas Eléctricas y los Teléfonos del 
Estado, se sirva disponer el pago de la canti- 
dad de CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
"TRES PESOS CON TRES CENTESIMOS pesos 
5.263.03 a favor de este Departamento Ejecutivo 
y que corresponte a los trabajos de recons- 
trucción de conexiones en distintos lugares de 
la ciudad, efectuados por la Dirección de Sa- 
neamienio de Montevideo, a solicitud de ese 
Organismo, ; 

2% — Dirijase la nota del caso a la men- 
cionada Administración General con agrega- 
ción de una copia de la relación que figura a 
Ís. 134, 134 vila. y 135 e estas actuaciones; 
hecho, vuelva a la Dirección de Saneamiento 
de Montevideo, a sus efectos, Se 


RESOLUCION AUTORIZANDO LA CONVOCA- 
TORIA A POSTORES PARA El SUMINIS- 
TRO DE UNA ELECTRO-BOMBA Y UN 
TANQUE PARA EL POZO DE AGUA UBI- 
CADO EN LOS JARDINES DEL MANGA. 


Montevideo, 10 de Agosto de 1950, 

VISTAS: estas actuaciones que se relacionan 
con el pozo ubicado en los Jardines del Manga; 

RESULTANDO: que la Dirección de' Sanea- 
miento de Montevideo expresa que ha proce- 
dido a la limpieza y “aforo del mismo, cuyo 
caudal alcanza a 4.000 litros, aproximadamente 
por hora; 

RESULTANDO: que asimismo dicha reparti- 
ción manifiesta que la bomba adquirida en 
oportunidad para ser utilizada en el referido 
pozo es inadecuada en la actualidád, porque la 
profundidad es excesiva para una bomba de 
mano; 

CONSIDERANDO: que, en consecuencia, esa 
informante estima conveniente, para un nor- 
mal suministro de agua al vecindario del lugar, 
proceder a la adquisición de una elértro-bom*- 
ba tipo turbina, cuyo costo lo calcula en la 
suma de $ 3.500,00, y un tanque pre-fabricado 
de hormigón armado con capacidad para 7.000 
litros de agua, colocado sobre un soporte ade- 
cuado, cuya parte inferior queda a cuatro me- 
tros de altura sobre el nivel del piso, el cual 
estima en $1.300; ; 

ATENTO: y de acuerdo con lo informado y 
con lo expresado por el Departamento de Ha- 
cienda; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


_1* — Disponer que la Dirección de Proveedu- 
tia y Almacenes, sobre las bases de las ca- 
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. tácteristicas técnicas indicadas por la Dirección 
de Saneamiento de Montevideo, proceda a 
convocar públicamente a postores, para el 
suministro instalación de una electro-bomba 
tipo turbina y de un tanque pre-fabricado de 
hormigón armado con capacidad para flete 
mil (7.000) litros de agua, para el pozo ubicado 
en los Jardines del Manga. 

22 .— Disponer, asimismo, una imputación 
preventiva por la cantidad de CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS PESOS ($ 4.800.090), en que se 
estima, el costo aproximado de esas adquisi- 
ciones, con cargo al rubro “Obras, Servicios, 
O: y Mejoras”, del presupuesto en 

gor. 

39 — Comuníquese a la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo, y con noticia al Depar- 
tamento de Hactenda e intervención de la 
Contaduría General, pase a la Dirección de 
Proveeduría y Almacenes, a sus efectos. 


RESOLUCION AUTORIZANDO LA CONVOCA- 
TORIA A POSTORES PARA LA ADQUISI- 
CION E INSTALACION DE UNA ELEC- 
TRO-BOMBA PARA LA PERFORACIÓN 
UBICADA EN LA CALLE RAMON ALVA- 
REZ Y CAMINO DE LAS TROPAS. 


Montevideo, 10 de Agosto de 1950, 

VISTAS: estas actuaciones en las que la 
Dirección de Saneamiento de Montevideo soli- 
cíta se proceda a la adquisición de una electro- 
bomba para la perforación N* 21, ubicada en 
la calle Ramón Alvarez y camino de Las 
Tropas; 

RESULTANDO: que ese implemento es fun- 
damental para poder elevar el agua al tanque 
existente en dicho lugar, con capacidad para 
7.000 litros, y estar en condiciones normales 
para abastecer de agua el vecindario del Ba- 
rrío “La Paloma” y a la Escuela Pública ubi- 
cada en el mismo; : 

RESULTANDO: que el costo de la electro- 
bomba de que se trata y los accesorios corres- 
pondientes, se estima en-$ 3.500.00, aproxima- 
damente; 

ATENTO: a lo informado: por el Departa- 
mento de Hacienda, 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


19 -.. Disponer que la Dirección de Proveedu- 
ría y Almacenes, sobre la base de las caracte- 
rísticas técnicas formuladas por la Dirección 
de Saneamiento de Montevideo, proceda a 
convocar públicamente a postores, para la ad- 
quisición e instalación de una electro-bomba 
para la perforación N? 21, ubicada en la calle 
Ramón Alvarez y camino de Las Tropas; 

2% — Disponer, asimismo, una imputación 
preventiva por la cantidad de TRES MIL QUI- 
NIENTOS PESOS ($ 3.500,00), en que se estima 
el costo de la referida electro-bomba, con car- 
go al rubro “Obras, Servicios, Conservación y 
Mejoras”, del presupuesto en vigor. 

32 — Comuníquese a la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo y con noticia al Depto. 
de Hacienda e intervención de la Contaduría 
General pase a la de Proveedwría y Almacenes 
a sus. efectos. 


la 


RESOLUCION AUTORIZANDO.LA CONYOCA- 
TORIA A POSTORES PARA EL SUMINIS- 
TRO E INSTALACION DE UNA ELECTRO- 
BOMBA PARA EL POZO DE AGUA DE LA 
PLAZOLETA UBICADA EN LAS CALLES 
LLUPES Y TURUBI (NUEVO PARIS). , 


Montevideo, 10 de Agosto de 1950. 

VISTAS: estas actuaciones que se relacionan 
con el pozo existente en la Plazoleta ubicada 
= el dUO áe las calles Turubí y Llupes (Nuevo 

arís). 

RESULTANDO: que la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo expresa que a fin de 
utilizarlo para el abastecimiento de agua al 
vecindario del lugar, sería necesario adquirir 
una electro-bomba, tipo turbina, cuyo costo se 
estima en $ 3,500.00, aproximadamente; 

RESULTANDO: que igualmente esa infor- 
mante manifiesta que sería conveniente tras- 
ladar el tanque situado en las calles Llupes y 
Yugoeslavia, a un lugar próximo a dicho pozo, 
trabajo del cual se haría cargo la empresa 
Rocco S.A. dentro del precio establecido en el 
contrato para el suministro de tanques eleva- 
dos, celebrado en oportunidad; 

ATENTO: a lo informado por el Departa- 
mento de Hacienda; . 
EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DE MONTEVIDEO.,. 
RESUELVE: 


1? — Disponer que la Dirección de Proveedu- 
ría y Almacenes, sobre la base de las caracté- 
rísticas técnicas indicadas por la Dirección de 
Saneamiento de Montevideo, proceda a con- 
vocar públicamente a postores, para el sumi- 
nistro e instalación dé una electro-bomba, tipo 
turbina, para el pozo existente en la Plazoleta 
ubicada en las calies Llupes y Turubí (Nueyo 
Paris). : -, 

22 — Autorizar, asimismo, el traslado del 
tanque ubicado en las calles Liupes y Yogues- 
lavia, a un lugar próximo al mencionado pozo. 

39 — Disponer una imputación preventiva 
por la cantidad de TRES MIL. QUINIENTOS 
PESOS ($ 3.500,00), en que se estima el costo 
aproximado de la. electro-bomba, con cargo 'al 
rubro “Obras, Servicios, Conservación y Me- 
joras”, del Presupuesto en vigor. " 

4% — Comuniquese a la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo y con noticia al Depar- 
tamento de Hacienda e intervención de 
Contaduria General pase a la de Proveeduría 
y Almacenes, a sus efectos. 


RESOLUCIÓN ACEPTANDO LA PROPUESTA 
DE LA EMPRESA AMBROSOLI Y LUDZ- 
CANOFF LTDA, PARA LA EJECUCION DE 
LAS OBRAS D EALCANTARILLADO. DE 
LA CUENCA DEL ARROYO MIGUELETE, 
10, SECCION ZONA DEL ARROYO DEL 
CERRITO, Y MENSAJE A LA JUNTA DE- 
PARTAMENTAL, PROPICIANDO LA FI- 
JACION DE NUEVAS CUOTAS CONTRI- 
BUTIVAS. E 


Montevideo, .10 de Agosto de 1950. 

VISTAS: estas actuaciones en las que, de 
acuerdo con lo dispuesto por resolución N* 
33.794 de 13 de Febrero de 1950, la Dirección 
de Saneamiento de Montevideo procedió a 
llamar a licitación pública, para .la ejecución 
de las Obras de alcantarillado para la Cuenca 
dej Arroyo Miguelete, 10% Sección, Zona, del 
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“¿Arroyo del Cerrito; 

"  RESULTANDO: que el primer llamado efec- 
tuado fué declarado desierto por haberse pre- 
sentado solamente dos proponentes; que a la 

"segunda convocatoria realizada concurrieron 
empresas 'interesadas, pero no presentaron 
propuestas, en mérito a que el Consejo de 

* Salarios para la Construcción (Grupo 12) apro- 

“bó un aumento sobre los jornales mínimos 

* establecidos en laudos anteriores el cual: aún 

“no ha sido promulgado porel Poder Ejecutivo, 

_oblíga a formular las propuestas con la escala 
que rije en la actualidad, ton la secuela de 

“fnponvenientes que tal situación ha de provo- 

* car, además de la incertidumbre en la cotiza- 
ción de los materiales que deberán emplearse 

* enla obra, precios que no es posible determinar 

_£N ese momento; 

RESUETANDO: que la Dirección de Sanea- 
,miento de Monteyideo frente a la urgencia que 
«existe en la realización de las obras de que se 
* trata, dispuso, la realización de un nuevo lla- 
* mado a postores para el día 21 de julio p.pdo.; 

que a fin de contemplar la situación plan- 
teada, la-referida informante, aconsejó la am- 
pliación del artículo 11% del Pliego de Con- 
diciones Particulares para la construcción de 
las obras de alcantarillado de referencia, apro- 
bado en oportunidad, con el siguiente texto: 
“"Podo 'aumento en los salarios del personal 


obrero que se dispusiera durante la ejecución, 


de la obra, de acuerdo con Landos homologados 
por el Poder Ejecutivo, así como los gastos 
“que ocasionaran al contratista el pago de esos 
" aumentos, dará motivo a un.aumento del pre- 
cío de las obras que se calculará estableciendo 
' la diferencia que se registrare en los precios, 
"% cuyo efecto se multiplicarán los precios uni- 
“tarios de la propuesta por el binomio 1 — 
* 0.347938 X, siendo X el porcentaje de aumento 
“en los salarios que se establezca en el nuevo 
Laudo homologado por el Poder Ejecutivo. 
* En*la determinación del coeficiente, se han 
computada los siguientes valores: Porcentaje 
“de mano de: obra: 27-%, Jubilación 7 %, Seguro 
9,5 %, Asignaciones familiares 3,5 % Licencias 
“pagas 5 %, Recargo por estudio y contralor de 
“Gbras'3:%. En la determinación del porcentaje 
correspondiente al: seguro obrero:se han con- 
“siderado tas tasas fijadas por el Banco de Se- 
guros del Estado, «le acuerda con la naturaleza 
“de las Obras: Obras de Saneamiento 19 %, 
“Obras de Pavimento 6,5 %, Obras de Veredas 
2,8 %; que por resohición de fecha 6 de Julio 
“p.pdo., se aprobó la ampliación aconsejada, en 
la forma propuesta; dns 
RESULTANDO: que a la convocatoria púbii- 
ca a postores efectuada- con fecha 21 de julio 
' ppdo, se presentaron: cuatro interesados; que 
la 'oferta más baja es la.ofrecida por la em- 
presa Ambrosoli y Ludzcanoff Ltda,, quien se 
> compromete a realizar las. obras licitadas por 
* >]a cantidad de $ 2.195.823.06; que este valor de 
$ 2.105.828.06 se transformará en $ 2.894.471.19, 
de acuerdo a lo resuelto con fecha 6 de julio 
“ppdo., y por haber entrado en vigencia el nue- 
vo Laudo fijado por el Consejo de Salarios pa- 
xa la Construcción (Grupo 12), aprobado por 
el Póder Ejecutivo y publicado en el Diario 
Oficial de fecha 22 de julio del año en curso; 
RESULTANDO: que la Dirección de Sanea- 
* miento de Montevideo expresa que de acuer- 
«do a lo que establecen las disposiciones en vi- 
«gor, referentes a la contribución de la propie- 
«dad para costear los gastos que demandan las 
¿Obras de “Alcantarillado, se ha -practicado el 


tómputo del importe totál a recaudar cón mo- 
tivo de estas obras y cotejándolo con la ofer- 
ta más baja, resulta también, en este caso, co- 
mo en otros anteriores, que con la aplicación 
de las tasas de contribución aplicables a .las 
Obras de Alcantarillado del sistema unitario 
que se rigen por lo que determina el artículo 
119 del Decreto N? 556 de la ex-Asamblea Re- 
presentativa de Montevideo, no es posible fi- 
nanciarlas sin experimentar pérdidas. aprecia- 
bles, dado que las propiedades beneficiadas 
aportarán cantidades mucho menores que el 
, valor integro de das obras; que los cálculos 
realizados para conocer la posible recaudación 
sobre la base de la cuota conftributiva del ci- 
fado Decreto, de $ 3.00 el. metro lineal de fren- 
te y de $ 0,80 el metro cuadrado de superti- 
cie, arroja un monto de $ 1.063,499.20; 
RESULTANDO: que agrega dicha informan- 
te que las variaciones producidas desde el 
año 1923, fecha de que data el Decreto "NY 
556 hasta la actualidad, son realmente impor- 
tantes, ya que el mayor valor de los jornales 
y de los materiales, corresponde agregar las 
distintas contribuciones de orden social, mo- 
tivo por el cual, se ha-estimado conveniente 
proceder a fijar nuevas tasas para la finan- 
ciación de las obras motivo de- este proyecto; 
que tratándose de un.saneamiento de sistema 
unitario, los valores que se proponen aplicar 
a los.metrajes y áreas afectadas por las mejo- 
ras a realizar, a fin de equilibrar ja, recauda- 
ción con. los costos,.son los de $ 14.00 el metro 
lineal.de frente y de $.1.40 por metro cuadra- 
do. de superficie “computándose solamente los 
¿rentes y áreas comprendidas dentro de la pa- 
ralela a 40 metros de la linea del frente, por 
-el cual.se ha.construído el colector” (Art.,119 
del Decreto N9 556 de la ,ex-Asamblea Repre- 
sentativa de Monteyideo); que aplicapdo las 
cuotas indicadas siendo los frentes y áreas 
afectadas por los trahajos de alcantarillado, 
aproximadamente de 47. 741,35 metros linea- 
les y de 1.135.894.00 metros cuadrados .de su- 
- perficie, respectivamente, producirán ,los si- 
guientes importes: 
47.745.35 metros lineales .a $ 1400 el,mt. $ 
668.434.90; 1.135.894 metros cuadrados. a $ 1.40 
el,mt. $ 1.590:251:60, total $: 2.258.686.50 que 
aún dicho total no es suficiente para cubrir el 
costo de las obras a realizar de inmediato, pe- 
To se hace notar que el colector prineinal de 
esta Cuenca 10% Sección del Arroyo Miguelete 
ubicado en el Talweg del .Arroyo del Cerrito, 
desde la avenida 31 de Marzo hasta la calle 
Habana, ha sido dimensionado para conducir 
«también las aguas de la cuenca a sanear en el 
futuro, emplazada. en la margen derecha del 
Arroyo del. Cerrito (11% Sección del Arrgyo 
Miguelete), “siendo así, se estima que .no es 
equitativo, a los efectos de la financiación de 
las obras cargar el costo total del citado colec- 
tor al monto de la obra que motiva estos obra- 
dos y se considera conveniente una .distribu- 
ción proporcional del costo. del mismo tenien- 
.do en cuenta las áreas que ha de servir de ca- 
de una de estas dos cuencas, que son de 200 y 
de 90 hectáreas, respectivamente; que dicho 
«costo del colector principal, caleulado con los 
precios de la propuesta más baja, es de $ 
464.745.00 y con los jornales del nuevo laudo 
“en vigor, se eleva «a la sua de $-506.787:64; 
que practicada la. operación de -proporcionali- 
dad de las áreas a servir se discrimina: para 
la 10% Sección un importe .de $ 349.508.712 y 
para la 11% Sección un valor de $ 157,278.92, 
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quese -fetaudaría cuando. se realizaran. las 
obras de alcantarillado en esta última sección; 
que, en-consecuencia, el estado que.resulta de 
la financiación propuesta de la obra, sería la 
siguiente: 

Importe de la obra de acuerdo con la propues- 
rta,más baja presentada $.2.195.828:06; Aumen- 
vte de jornales impuesto por el nuevo Laudo 
Y 1198.643.13, total $ 2.394.471,19; 

¡Contribución que se considera equitativa de 
“las propiedades de 11% Sección, a rescatar 
«cuando se realicen las obras de saneamien- 
to correspondientes $ 157.278.92 Diferencia 
“$ 2.237.192.27; 

"Contribución probable de las propiedades sí- 
*tuadas en la 10% Sección, para las cuales se 
vejecutarán las presentes obras, calculadas de 
“actterdo-con las cuotas por frentes y áreas 
“propuestas, de 3 14,00 y $ 1:40 $ 2.258.686.50; 
Diferencia $ 21:494.23; 

RESULTANDO: que dicha diferencia de $ 
21.494.23 estimeda, alcanza al 8,9 por mil del 
E de las obras y posiblemente sea absor- 
=vida por los gastos correspondientes por la 
«realización de trabajos imprevistos, que ine- 
vitablemente se producen en obras de un .vo- 
lumen como la de que se trata; 

CONSIDERANDO: que de acuerdo con-lo in- 
«formado-*por-la Oficina Jurídica -en oportuni- 
“dad «de plantearse análoga situación con mo- 
tivo de las obras de saneamiento. de la.Zona 
de Golón y Pueblo Ferrocarril. “las nuevas 
.cuotas contributivas no pueden ser impuestas 
táentro de la legislación vigente, que fija el 
“cuantum” que deben satisfacer los partícula- 
“res beneficiados; que como el artículo 2* del 
*Decreto N? 556 de la ex- Asamblea Represen- 
'tativa, establece que “el servicio de interés y 
“amortización se hará con el producto de la 
contribución a que están obligados los propie- 
tarios de acuerdo con los artículos 11%, 12% y 
13% de este Decreto y subsidiariamente con 
rehtas generales del Municipio”, es obvio que 
sel servicio de amortización e intereses del ex- 
cedente sobre el producido de las cuotas de los 
contribuyentes, gravitará directamente sobre 
las rentas generales de la Comuna, ya afec- 
tadas a otras obligaciones”; 

CONSID : que agrega dicha infor- 
«mante “que en tal virtud es conveniente pro- 
«ceder a la modificación de la tasa contributi- 
«va: establecida por el artículo 11? del Decreto 
N9 556”; “que la modificación de las cuotas 
*contríbutivas de- las obras de saneamiento es 
de competencia del Gobierno y Administra- 
-ción Departamental, por los siguientes funda- 
mentos que someramente se exponen: a) —el 
“artículo 253 de la constitución se reflere a la 
creación de «nuevos impuestos municipales, 
«para lo que acuerda facultad solamente al 
-Poder Legislativo; b) la cuota contributiva por 
“Soncepto de Isaneamiento no es un impuesto 
“municipal, sino una típica contribución de me- 
:jora, tal como lo ha aceptado unanimemente 
-la doctrina y la jurisprudencia, sin ninguna 
«excepción que la Asesoría conozca; c) la con- 
tribución de mejora es una especie tributaria 
de: naturaleza jurídica muy a fin de las tasas, 
"tabto que ha llegado.a sostenerse que cons- 
tituye una especie dentro del género de éstas. 
¿El 'Artíctlo (254 de la Constitución reconoce a 
flas autoridades municipales la facultad de es- 
itablecer y por ende modificar, las basas, por 
*lo que puede sostenerse con fundamento va- 
.ledéros que también tienen. competenela para 
establecer y modificar las contribuciones .de 


-mejora”; E a 

CONSIDERANDO: que la referida Asesoría 
.Letrada concluyó ”que dicha interpretación, 
por otra parte, es conforme con la autonomía 
«de principio del Gobierno Municipal, de lo que 
se infiere que la limitación de.su competencia 
.debe ser a texto expreso y de interpretación 
«restrictiva; que, por consiguiente, si la. Cons- 
titución y la Ley. Orgánica sólo limitan la 
competencia para la creación de impuestos, 
sería antijurídico extender dicha limitación a 
lo que la ciencia financiera distingue con la 
denominación de contribución de mejora, es- 
pecie tributaria de naturaleza diferentz al im- 
puesto, que, en tal virtud, la modificación de 
las cuotas contributivas de las obras de sa- 
_neamiento es de cómpetencia del Gobierno y 
_Administración Departamental, requiriéndose 
¿al efecto Decreto de la Junta respectiva, a ini- 
.ciativa de la Intendencia Municipal (Constitu- 
ción, artículo 254 Ley Orgánica, artículo. 19, 
inciso 22)”; 

CONSIDERANDO: que en mérito a las.cau- 
sales expuestas, en el orden económico, se jus- 
.tificayplenamente 1a modificación de las cuo- 
tas contributivas actualmente en vigor y que 
regirán para las obras de saneamiento que se 
realizarán en la Cuenca del. Arroyo Mipguelete, 
10* Sección, Zona del Arroyo del Cerrito; 

CONSIDERANDO: prudente fijar las nuevas 
cuotas contributivas a cargo de los partícula- 
res, simultaneamente con la.adjudicación de 
.las obras de que. se trata; que en tal: virtud, 
procede remitir mensaje a' la Junta. Departa- 
menta), propiciando la modificación que .se 
.persigue; 

CONSIDERANDO: que el importe de $ 
.2.394.471.19.4 que ascienden las obras. de que 
«se trata, corresponde sea atendido con “Bonos 
¿Municipales de Saneamiento”; i 

ATENTO: a lo informado; - 


EL INTENDENTE .MUNICIPAL 
¿DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


19 Aceptar, condicionado a los efectos Jm- 
puestos por el contralor preventivo financiero 
.de legalidad, la propuesta. de la. empresa Am- 
-«brosoll y Ludzcanolf Ltda., quién. se compro- 
.mete a ejecutar, en un todo de acuerdo con 
los planos, pliegos de condiciones, memofia 
«descriptiva, planillas de metrajes y demás ele- 
mentos gue han servido de base en la licita- 
ción realizada .y por el precto total de :. DOS 
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
UN PESOS CON DIEZ Y NUECE CENTESI- 
-MOS ( $ 2.394.471,19), incluído el aumento de 
rjornales impuesto por el nuevo laudo en vigor, 
«las obras de alcantarillado de la Cuenca del 
Arroyo Miguelete, 10% Sección, “Zona del. Arro- 
"yo del Cerrito. . 

22 El importe de $ 2,394.4711.19 a que ascien- 
den las referidas obras, será atendido con 
cargo a “Bonos Municipales de Saneamiento” 

39 :Dirjgir,mensaje.a la Junta Departamen- 
tal, propiciando la. sanción del siguiente, pro- 
.yecto de Decreto: 


LA, JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE MQNTEVIDEO, 
DECRETA: 


4 Artículo 19.— Establécese que para-las obras 
¿de saneamiento, de la Cyenca del Arroyo Mi- 


a 


» 


guelete, 10% Sección, Zona del Arroyo del Ce- 
rrito, regirán las siguientes cuotas contributi- 
vas: cada propiedad con frente a la vía pú- 
“blica en donde se realicen obras de sanea- 
miento o que estén comprendidas en la zona 
directamente beneficiada por aquellas obras, 
abonará úna cuota de CATORCE PESOS 
($ 14,00) por cada metro lineal de frente que 
tenga a la vía pública y una cuota de UN 
PESO CON CUARENTA CENTESIMOS ($ 1.40) 
por cada metro cuadrado de superílele que 
contenga dentro de una línea de cuarenta (40) 
mtros de la línea del frente. 

Artículo 22 — Comuníquese, etc, 

49 Diríjase el mensaje dispuesto y comunií- 
quese a la Dirección de Saneamiento de Mon- 
tevideo. Por Secretaría, notifiquese a la em- 
presa Ambrosoli y Ludzcanofí Ltda., lo re- 
suelto; hecho, con noticia al Departamento de 
Hatíenda, pase a la Contaduría General para 
la “intervención correspondiente. Cumplido, 
volverán estas actuaciones a la Dirección de 
Saheamiento de Montevideo, a sus efctos, 


RESOLUCION AUTORIZANDO LA CONS- 

TRUCCIÓN DE 58 BOCAS DE TORMEN- 

* TA EN LOS BARRIOS OBREROS Nros. 9 

Y 10 Y EN LA: CALLE INDUSTRIA DESDE 
APOSTOLES A ELCANO. 


Montevideo, 17 de agosto de 1950, Ñ 
_ VISTO: el pedido formulado por la Comisión 
Pro:Fomento-de los Barrios 9, 10 y Aveliane- 
da, para que'3e proceda a la construcción de 
diversas botas de tormenta en dichos Barrios; 

RESULTANDO: que la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo expresa que es necesa- 
rio proceder a la realización de la mejora so- 
licítada, en los barrios Nros. 9 y 10, y en la 
calle Industria «desde Apóstoles a Elcano y en 
sus adyacencias; que en oportunidad de rea- 
lizarse las obras de saneamiento para la 9% 
Sección del Arroyo Miguelete no fué posible 
ejecutar las bocas de tormenta de que se tra- 
ta, por no estar pavimentada la zona de re- 
fexencia; que a fs, 1, ha proyectado la cons- 
trucción de 40 bocas de tormenta; 13 tipo “F” 
y 22 tipo “D”; 

RESULTANDO: que estima dicha repartl- 
ción que por razones de urgencia, dichas bo- 
cas de tormenta podrían realizarse como am- 
pliación de un contrato, siendo el más indi- 
cago 'al suscrito con la empresa Ambrosoli y 
Ldzcanoff Ltda, para la ejecución de las 
Obras de Alcantarillado para la parte superior 
de la Cuenca, del Arroyo Malvín, en la zona 
correspondiente al Sur de la Unión; que los 
precios unitarios a aplicarse a esta ampliación, 
serían “los que rigen en el mencionado con- 
trato, y las obras para las cuales no existen 
precios unitarios en ese contrato, serían liqui- 
dadas de ácuerdo con los respectivos precios 
fijados en el último contrato de saneamiento 
suscrito cón la empresa Ambrosolí y Ludzca- 
noff Ltda, para Varias Calles de la Ciudad, 
119 Grupo; 

*RESULTANDO: que concluye dicha infor- 
mante que con este procedimiento, se conse- 
guirían precios convenientes -para la Admi- 
nistración y rapidez en la ejecución de las 
obras; que las mismas tendrían carácter de 
definitivo y estima su costo en la suma de 
$ '14,000.00, aproximadamente;, 

ATENTO: a lo informado por el Departa- 
mento de Hacineda y a lo establecido en los 
artículos 59? y 63% del Pliego de Condiciones 


Generales pare la Construcción de Obras; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


19 Aprobar el proyecto formulado a fs. 1 por 
la Dirección de Saneamiento de Montevideo, 


“para la construcción de cuarenta (40) bocas 


de tormenta (13 de tipo “F”, y 22 del tipo “D”) 
en los barrios obreros Nros. 9 y 10 yen la ca- 
lle Industria desde Apóstoles a Elcano y en sus 
adyacencias, 

22 Disponer que la construcción de las -refe- 
tidas bocas de tormenta, se realice como*am- 
pliación dentro del sexto del contrato celebrado 
con la Empresa Ambrosoli y Ludzcanofí Ltda., 
para, la ejecución de las Obras de Alcantarilla- 
do para la parte superior de la Cuenca del 
Arroyo Malvín, en la zona correspondiente al 
sur de la Unión, y de acuerdo con las previ- 
siones del artículo 59% del Pliego de Condicio 
nes Generales para la Construcción de Obras. 

39 La erogación de CATORCE MIL 
($ 14.000,00) en que se estima el importe de 
las bocas tormenta de que se trata, se car- 
gará a “Bonos Municipales de Saneamiento”. 

49 Con noticia al Departamento de Haclen- 
da e intervención de la Contaduría General, 
vuelva a la Dirección de Saneamiento de Mon- 
tevideo, a sus efectos, 


RESOLUCION DISPONIENDO LA CONSTRUC- 
CCION DE COLECTORES DEFINITIVOS 
PARA LAS CALLES COMANDANTE BRA- 
GA Y CORNELIO CANTERA COMO AM- 
PLIACION DE LAS OBRAS DE ALCAN- 
TARILLADO PARA LA CUENCA SUPE- 
RIOR DEL ARROYO DE MALVIN, ZONA 
SUR DE LA UNION, 


Montevideo, 17 de agosto de 1950. 
VISTO: que la Dirección de Saneamiento de 
Montevideo a fs. 1, ha preparado el proyecto 


“de colectores definitivos para las calles Co- 


mandante Braga y Cornelio Cantera y costa- 
dos norte y Oeste del espacio libre existente 
a E On de la primera de las calles ci- 
tadas; 3 
RESULTANDO: que dichos colectores tienen 
carácter de definitivos y formarán parte de la 


red de alcantarillado de la 2? Sección de la 


Cuenca del Arroyo de los Pocitos; 
RESULTANDO: que expresa la Dirección 
de Saneamiento de Montevideo que por mo- 
tivos circunstanciales, dichas obras podrían ser 
realizadas como ampliación del contrato de 
las obras de alcantarillado para la parte su- 
perior de la Cuenca del Arroyo Malvín, en la 
zona correspondiente al sur de la Unión, a 
cargo de la empresa Ambrosoli y Ludzcanofí 
Ltda., para las que regirán los precios unita- 
rios del referido contrato; que dicho procedi- 
miento llenaría la doble ventaja de obtener 


. precios conyenientes para la Administración 


y mayor rapidez en la ejecución de las obras, 
que sí ellas fueran licitadas;que la empresa a 
ís. 5 y 5vta. ha expresado su conformidad en 
ejecutar las referidas obras, en la forma. pro- 
puesta; Ñ 

'RESULTANDO: que el aumento de obra de 
que se trata puede efectuarse, de acuerdo con 
lor dispuesto en el artículo 63% del Pliego de 
Condiciones Generales para la Construcción 
de Obras; que el importe de $ 10.000,00 en que 
se estima ascenderán dichas obras, cabe den- 
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“tró del sexto del valor total de los trabajos 
contratados; ] 
* '¡CONSIDERANDO: que las obras de que se 
“trata, están en las mismas condiciones que las 
comprendidas en el contrato caratulado 
“Obras de Alcantarillado para la parte-sSupe- 
ylor de la Cuenca del Arroyo Malvín, en la 
zona correspondiente al sur de la Unión”, por 
cuyo motivo, deberá hacerse extensivo a éstas 
ej Decreto N? 7109 de la Junta Departamental 
ue establece “que para las obras de alcanta- 
Hado para la parte superior de la cuenca lel 
Arroyo Malvin, en la zona correspondiente al 
syr de la Unión, regirán las siguientes cuotas 
contributivas; cada propiedad con frente a la 
vía en donde se realicen obras de saneamien- 
to.o que esté comprendida en la zona: direc- 
tamenvs beneficiada por aquellas obras, abo- 
nará una cuota de DOCE PESOS ($ 12.00) por 
¿ada metro lineal de frente que tenga a la vía 
pública y una cuota de UN PESO CON VEINTE 
LENTESIMOS ($ 1.20) por cada metro cuadra- 
do' de superficie que contenga dentro de una 
línea de cuarenta (40) metros de, la línea 
del frente”; 
CONSIDERANDO: que en mérito a que los 
colectores correspondientes a las calles Co- 
mandante Braga y Cornello Cantera se empla- 
zerán en el eje de las mismas, es necesario 
adoptar las medidas del caso para que la pa- 
vimentación de dichas vías de tránsito, ya cis- 
puesta, se realice con posterioridad a la eje- 
Pap de las obras de saneamiento de que se 
rata; a 
ATENTO: a lo informado por el Departa” 
mento de Hacienda; 


p EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE; . 


19 Aprobar él adjunto proyecto de colecto- 
res definitivos formulado a fs. 1 por la Direc- 
"ción de Saneamiento de Montevideo, para las 
calles Comandante Braga y Cornelio Cantera 
y costados norte-y oeste del espacio libre exis- 
tente a continuación de la primera de las cá- 
les citadas. 

29 Disponer que la construcción de los refe- 
ridos colectores “definitivos, se ejecute como 
ampliación dentro del sexto del contrato .ce- 
lebrado con la Empresa Ambrosolí y Ludzca- 
noff Lida., para la ejecución de las Obras de 
Alcantarillado para la parte superior de la 
Cuenca del Arroyo Malvin, en la zona. corres- 
pondiente al sur de la Unión, y de acuerdo a 
las previsiones del artículo 59% del Pliego de 
Condiciones Generales para la Construcción 
de Obras. 

32 La suma de DIEZ MIL DOSCIENTOS PE- 
SOS ($ 10,200.00) en que se estima el impor- 
te de los colectores de que se trata, se cargará 
.a “Bonos Muncipales de Saneamiento”, 

49 Para el pago de las obras de que se tra- 
ta, por parte de los respectivos propietarios, 
régirán las cuotas contributivas fijadas por 
“Decreto N? 7109 de la Junta Departamental. 

59 La Dirección de Vialidad de Montevideo 
adoptará las medidas del caso, para que la 
ejecución de la pavimentación de las calles 
Comandante Braga y Cornelio Cantera, ya 
dispuesta, sea realizada con posterioridad a la 
realización de las obras de Saneamiento de 
Que se trata, en mérito a gue en el eje de la 
calzada de las referidas 'vías de tránsito, se 
instalarán los respectivos colectores. 


- *'65 Comuniquese a la Dirección de Vialidad 
de' Montevideo y con nóticia al Departamento 
de Hacienda e intervención: de la Contaduría 
General, vuelva a la Dirección de Saneamien- 
to de Montevideo, a sus efectos, 


RESOLUCION DISPONIENDO LA CONVOCA- 
TORIA A POSTORES PARA LA EJECU- 
CION DE CANALIZACIONES PARA EL 
DESAGUE DE PLUVIALES EN EL CE- 
MENTERIO DEL NORTE, 


Montevideo, 1 de Setiembre de 1950, 

VISTO: que la Dirección de Saneamiento de 
Montevideo ha preparado el proyecto de ca- 
nalizaciones para servir el desagile de pluvia- 
les del Cementerio del Norte; 

RESULTANDO: que dicho proyecto compren- 
de la red de colectores y obras anexas impres- 
cindibles para desaguar una zona de 24 hectá- 
reas, aproximadamente, que forma parte del 
predio ocupado por el cementerio; que en esta 
etapa no se prevé .la construcción de obras ac- 
cesorias, tales como canales, regueras y otros 
trabajos superficiales, así como también la 
construcción del colector N*. 10, ni del tramo 
superior del colector Nro. 6, los que podrán 
ser realizados en etapas posteriores; 

RESULTANDO: que en la ejecución de las 
obras se prevé el empleo de 1.750 metros de 
colectores circulares de 0m.25 a 0m.60 de diá- 
metro, la construcción de 388 metros de co- 
“lector ovoide de 1m:20 x 0m.80 y 40 metros de 
colector sección rectangular de 0m.70 x 0m.25; 
que se complementará la red con cámaras de 
inspección y empalme, cámaras terminales, 
pozos de acceso a los colectores visitables y 46 
bocas de tormenta para la captación de las 
aguas de lluvia; 

CONSIDERANDO: que de acuerdo con lo 
manifestado por el Departamento de Arquitec- 
tura a fs. 40 vta., una vez de conocerse el 're- 
sultado que se obtenga en el respectivo lla- 
mado a licitación pública, se dispondrá de los 
recursos necesarios para” atender. el' importe 
de las obras de que se trata; ? 

ATENTO; a lo expuesto;- 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


19 Disponer que la Dirección de Saneamien- 
to de Monteviedo, sobre la. base de los pliegos 
de condiciones, memoria descriptiva, planilla 
de metrajes, formulario-Propuesta, plano y 
demás elementos por ella preparados, proceda 
a convocar públicamente a postores, para 'con- 
tratar la ejecución de las obras comprendidas 
en el Proyecto de Canalizaciones para servir 
sl ES de pluviales del Cementerio del 

'orte, a 

22 Comuniquse al Departamento de Arquis 
tectura y vuelya a la Dirección de Saneamiern- 
to de Montevideo, a los' fines de lo dispuesto. 


RESOLUCION DECLARANDO DEFINITIVO 
EL TRAMO DE COLECTOR PROVISIO- 
NAL EXISTENTE EN LA CALLE GENE- 
RAL FRAGA ENTRE. LAS DE MARTIN 
GARCIA Y LA AVENIDA AGRACIADA, 


Montevideo, 21 de Setiembre de 1050, 

VISTAS: estas actuaciones por las cuales se 
autorizó, oportinamente, la construcción de 
distintos tramos de colector provisional en ia: 
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estilo: Genera] Fraga-entre las-de Martín Grar- 
«Cía y avenida Agraciada, que se agregaron gl 
+brozo, existente en ese paraje, construído tam- 
bién con carácter provisional por la ex-em- 
presa de Caños Maestros, con desagúe al co- 
lectór ovoide de la calle Martín García ,en una 
«longitud de 156 metros 35; 

RESULTANDO: que la Dirección de Santa- 
,Thniento de Montevideo expresa que el compor- 
-tamiento, hidráulico del colector de referencia 
es bueno; que el misma puede adquirir carác- 
ter de definitivo, ya que no se han comproba- 
do deficiencias en su funcionamiento; 

+ CONSIDERANDO: que al adquirir tal ca- 
-rácter el colector citado, se estaría en condi- 
«ciones de regularizar las contribuciones que 
afectarían a las propiedades frentistas al 
ia formulándose las cuentas correspon- 
"dle: Ss; 

CONSIDERANDO: que la citada informante 
+texpresa que a fin de facilitar los trabajos de 
limpieza “en caso de obstrucción de ese colec- 
-tor, sería conveniente la construcción de una 
ecámara terminal; que la misma sería realiza- 
¿da*con el personal y materlales de que dispa- 
«ne, estimando su costo en unos:$ 250.00; 

¿ATENTO: a lo informado; 


-EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


1? Declarar-de carácter definitivo, el tramo 
«de «golectgr provistonal existen en la calle 
General Fraga entre las de Martín García y 
da avenida Agraciada. . 

2? Disponer que la Dirección de Saneamien- 
to'de Montevideo, con su personal, materiales, 
medios de transporte y demás elementos de 
fue dispone, proceda a construir una cámara 
terminal en dicho lugar, a finde procedera la 
limpieza del referido colector, en caso de 0bs- 
trucción. 

32 Comuníquese a la Contaduria General y 
vuelva. a la*Dirección de Saneamiento de Mon- 
*tevídeo, a sus efectos. 


SE APRUEBA LA INSTALACION DE UN TAN- 
QUE DE AGUA EN LA CALLE JUAN Y. 
ARCOS Y SUÑER. CAPDEVILLA, Y OTRO 
EN LA CALLE GENERAL IGNACIO ORI- 
BE CASI ERCILLA, 


Montevideo, 21 de Setlembre de 1950. 

VISTO: que la Dirección de Saneamiento de 
"Montevideo propone dos nuevas ubicaciones 
¿bara dos tanques de agua, más, que se coloca- 
rían en aquellos barrios no servidos por la red 
.de distribución de agua corriente; 

CONSIDERANDO; que las ubicaciones ahora 
propuestas son; calle Juan V. Arcos y Suñer 
“Capdevílla, y calle General Ignacio Oribe ca- 
si ele en.el punto donde termina el hor- 
migón; 

CONSIDERANDO: conveniente las ubicacio- 
nes propuestas; que con estos los nyevos tan- 
«ques, «serán 29-los instalados, úel total -de.30 
adquiridos por resolución de fecha 9 de enero 


Ppdo.; 
EL INTENDENTE MUNICIPAL 


DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


12 [Aprobar las dos nuevas ubicaciones pro- 
¿puestas:por la Dirección de Saneamiento de 


¿Mantevideo, para-la instalación -£n cada qna 
de ellas, de un tanque de agua: calle Juan Y. 
«Arcos y "Suñer Capdevilla, y calle General lg- 
nacio Oribe casi Ercilla, en el punto donde 
termina el hormigón. 

22 Comuniquese a los Departamentos de.Ar- 
quitectura y de Higlene y a las Direcciones de 
Vialidad de Montevideo y de Talleres y Trans- 
portes; hecho, vuelva a la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo, a sus efectos. 


RESOLUCION ACEPTANDO UNA PROPUES- 
TA DE LA FIRMA HIDROSA S. A, PARA 
EL SUMINISTRO DE UNA -ELECTRO- 
BOMBA PARA EL POZO SEMISURGEN- 
TE DEL SERVICIO DE NECROPCIAS. 


Montevideo, 21 de Satiembre de 1950. 

VISTO: que de acuerdo con lo dispusto 
oportunamente, la Dirección de Proveeduría 
y Almacenes procedió a convocar públicamen- 
«te .a postores, para la adquisición de ura “elec- 
tro-bomba -a turbina de eje vertical y acceso- 
rios, destinada al pozo semisurgente existen- 
te en el predio qu ocupa el Servició de Ne- 
oropcias; 

RESULTANDO: que al llamado realizado al 
efecto, se presentaron cuatro propuestas; que 
de ellas, la"Dirección de”“Saneamiento de Mon- 
tevitieo aconseja, por las consideraciones que 
hace, se acepte la de la firma Hidrosa Hidro- 
técnica S.4., la cual cotiza una bomba a tur- 
bina marca “Guinard” tipo OLO .FOJ, «con 
motor eléctrico de 5 HP instalada con columna, 
vályula de pié y arrancador protector elettro- 
magnético, por el precio de $ 3.850.00; 

RESULTANDO: que igualmente la Comisión 
de Adquisiciones y Aprovisionamientos, y de 
acuerdo con el temperamento aconsejado pre- 
£edentemente, se inclina por la aceptación de 
la propuesta antes mencionada; 

ATENTO: a lo informado por el Depatta- 
mento de Hacienda; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


19 Aceptar, condicionado a'los efectos im- 
¿puestos por contralor preventivo financiero de 
legalidad, la propuesta de la forma Hidrosa 
Hidrotécnica S. A,, «quién se -compromete a 
proveer e instalar, :en un todo de acuerdo con 
“tos elementos que han servido de base en la 
licitación realizada, una electro-bomba a bur- 
“bina marca “Guinard” tipo OLO FOJ, con mo- 
tor eléctrico de 5.HP., con columna, válvula de 
pié y arrancador protector electromagnético, 
por el precio total de TRES MIL SEISCIENTOS 


CINCUENTA PESOS ($ 3.650,00). 

22 Dicha erogación, será atendida con el 
rubro “Plan Sexenal de Obras Etapa 1949 Cap. 
A. Numeral 12 construcciones e instalaciones 
para el Servicio de Necropclas”, previo refuer- 
“zo del mismo con igual suma, a tomarse de la, 
“Masa de Movilidad”. 

30 Comuniquese a la Dirección de Saneca- 
miento de Montevideo; .hecho, con noticia :al 
»¿Departamento de Hacienda, pase a la Conta- 
duría. General para la intervención pertinente. 
-Cumplido, volverán estas actuaciones a la 
Dirección de Proveeduría y Almacenes, para la 
notificación del caso y demás efectos. y 
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RESÓLUVION COMUNICANDO A 1% JUNTA 
LOCAL DE MANGA TOLÉDO Y MENDO- 
ZA LO RELASÍONADO CON EL SERVI- 
CIO DE SANEAMIENTO Y AGUAS CO- 
RRIENTES DEL PUEBLO ITUZAINGO; 


Móntevideo, 19 de Octubre de 1950. 


VISTAS! estas actuaciones que se relacionan 
ton la dotación delos servicios de saneamien- 
to.y de aguas corrientes al Pueblo Ituzaingó; 

RESULFTANDO: en lo relacionado con los 
servitiós de-saneámiento, que lá Dirección -de 
Saneamiento de Montevideo expresa que dicha 
mejora demorará algún tiempo, pues previa- 
mente a elfa es necesario sanear 850 hectáreas 
correspondientes a la cuenca del arroyo Casa- 
vallt, cuenca ésta: que «todavía no cuenta con 
yna densidad de población que justifique las 
grandés inversiones que Habriá que realizar 
ro E Tin; 

Ñ NSIDERANDO: que en'1ó que respecta al 
Servítio de “aguas torrientes, la Administra- 
ción de Aguas Corrientes de Montevideo hz 
manifestado que la situación del Pueblo Itu- 
zaMgó es' similir a la de otros de la ciudad; 
hhste: tionde no llegaban las canalizaciones de 
le» ex-Compañía de Agnas Corrientes al na- 
¿rohalizarse el servicio, o sea el 31 dé energ 
bpdó.; que la resolución integral dél problema 
de la ampliación de la red de distribución de 
água de la ciudad ya ha sido encarada pór 
esa Administración, al 'soliéitar del Poder Eje- 
cutivo -los fondos para el plan de obras gene- 
rales que habrá que abordar para satisfacer 
las: necósidadés de la población; que, en con- 
a e O rro $ que se dís- 
e los mencionados recursos; 
ATENTO: a lo expuesto; S 
EL INTENDENTE MUNICIPAL r 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


“Tramscribase 10 actuado a la JUnta Local de 
Manga, Toledo y Mendoza y vuelva a la Direc- 
ción de Saneamiento de Montevideo la que, en 
oportunidad, promoverá nuevamente estas ac- 
tuaciones. 


RESOLUCION ACEPTANDO LA PROPUESTA 
DB LA FIRMA HIDROSA S.A: PARA LA 
PROVISION' DE: UNA ELECTRO-BOMBA 
CON DESTINO AL POZO EXISTENTE EN 
Te a “LLUPES Y TURUBI (NUEVO 


Montevideo, 16 de Noviembre de 19507 
VISTAS: estas actuationes en las que por 
resolución N? "38.825, de fecháa 10 de Agosto de 
1950, se dispuso que la Dirección de Proyeedu- 
ría y Almacenes procediera a convocar pública- 
mente a postores, para el suministro e instalá- 
clórr de unz' electro-bomba, tipo turbina, para 
el' pozo existente en la Plazoleta ubicada en 
las calles Dlupes y Turubí (Nuevo París). 
RESULTANDO: que al primer liamado:efec- 
tíado para tal fín, se presentaron bres firmas 
interesadas; que la Dirección de Saneamierto 
de "Montevideo estifma rmiás conveniente la 
oférta efectuada por la firma Hidrosa Hidro- 
técnica S.A., quien” se compromete a suminiss 
trar e instalar”una electro-bomba centrifirga 
marta “Hidrolift' 135” tipo HIIV, con motor 
trifásico de: 15 HP., sumeigido; por el” precio 
de"$ 1.220.007 ' a 
CONSIDERANDO: que en igual sentido se 


expresa la Comisión de Adquisiciones y Apros 
fisionamientos; . 

CONSIDERANDO: que el referido importe de 
$ 1.220.00 corresponde sea atendido con la 
partida de' $ 3:500,00'imputada preventivamen- 
te en 29 de Agosto p.pdo: al rubro de “Obras, 
Servicios, Conservación y: Mejoras”, en consos 
nancia con lo dispuesto por la aludida reso- 
lución de fecha 10 de Aposto de 1950; que, en 
consecuencia, procede desimputar el exce- 
dente de $ 2.280.00; 

- ATENTO: a lo expuesto; 


EL INFENDENTE MUNICIPAL * 
DE .MONTEYIDEO,. e 
RESUELVE; A 

19 — Aceptar la «propuesta «formulada por 1 
firma Hidrosa Hidrotécnica $.A., quien se com- 
promete a proveer:e instalar, en un todo «de 
acuerdo con los diversos elementos: que- han 
servido de base en el respectivo, llamaño a 
Jicitación pública, una electro-bomba centrí- 
fuga .marca “Hydrolift 135”, tipo-H. .I1V, con 
motor. trifásico de 1.5 HP, sumergido, por. el 
precio total de UN MEL DOSCIENTOS VEINTE 
PESOS .($ 1.220,00), bomba que se- destine al 
pozo «existente-en la Plazoleta-ubicada en las 
calles Llupes y Turubí fNuevo. Paris)»  ? 

29 -. La referida erogación será atendida 
con la partido de- $ 3.500.00 imputada. preven- 
tivamente en. fecha 29 de Agosto p.pdo.,.al 
rubro de' “Obras, Servicios,. Conservación y. 
Mejoras”, en consonancia con lo dispuesto por 
resolución N? 38.825, de fecha 10 de Agosto 
de 1950. ] 

39 — Tisvoner que se desimpute. del citado 
rubro de “Obras, Servicios, Conservación y Me- 
joras”. la suma de DOS MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA PESOS ($. 2,280.00) a que asciende 
Ja diferericia en más entre la suma de $ 3.500.00 
imputada preventivamente para la adquisición 
de la bonába de que se trata y la de $ 1,220.00 y, 
que realmente asciende la misma, Ñ 

4% — Comuníquese a la Dirección, de Sa- 
neamiento de, Montevideo y con noticia al De- 
vartamento de Hacienda e intervención de la 
Contaduría General, vuelva a la Dirección de 
Proveeduría y Almacenes, para la, notificación 
del caso y demás efectos, 


RESOLUCION ACEPTANDO LA PROPTESTA 
DE LA FIRMA HIDROSA.S.A..PARA_ LA 
PROVISION' E INSTALACION DE UNA 
FLECTRO<-BOMBA PARA LA PERFORA- 
GION N? 21. UBICADA. EN LA» GALLE 
RAMON ALVAREZ Y CAMINO DE LAS 
TROPAS, 


Montevideo, 168 de Noviembre de 1950. 
VISTAS: estas actuaciones en las que por 
resolución N% 38.826, de fecha» 10 de “Agosto 
p:pdo., se- dispuso ques la Dirección de- Pro» 
veeduría y- Almacenes procediere a convocar 
núblicamente a'postores, para la adquisición re 
instalación de una electro-bontbaspara la-pers 
foración N? 21, ubicada en la. calle. Ramón 
Alvarez y camino de las Tropas; 
RESULTANDO: que al primer Hamado efee- 
tuado para tal fin. se presentaron tres firmas 
interesadas: qué la. Dirección de Saneamiento 
de Montévideo estima más conveniente la, ofer- 
ta efectuada por la. firma Hidrosa Hidrotécnica 
S.A., quien se compromete a.suministrar.e íns- 
talar una electro-bomba centrífuga, marca 
Hidrolft 135”, tipo H, IV, con motor trifásico 


r 


de 1.5 HP, sumergido, por el precio de $ 1.220,00 

CONSIDERANDO: que en igual sentido se 
expresa la Comisión de Adquisiciones y Apro- 
visionamientos; ? 

CONSIDERANDO: que el referido imporbe de 
$ 1.220.00 corresponde sea atendido con la par- 
tida de $ 3,500.00 imputada preventivamente en 
29 de Agosto ppdo. al rubro de “Obras, Servi- 
tios, Conservación y Mejoras”, en consonancia 
con lo dispuesto por la' aludida resolución de 
fecha 10 de Agosto ppdo.; que en consecuencia, 
procede desimputar el excedente de $ 2.280.00; 

ATENTO: a lo expresado; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


19 — Aceptar la propuesta formulada por la 
firma Hidrosa Hidrotécnica S.A., quien se com- 
promete a proveer e instalar, en un todo de 
acuerdo con los diversos elementos que han 
servido de base en el respectivo llamado a lici- 
tación pública, una electro-bomba centrífuga, 
marca “Hidrolift 135”, tipo H. IV. con motor 
trifásico de 1.5 HP, sumergldo. por el precio 
total de UN MIL DOSC TOS VEINTE PE- 
SOS ($ 1.220.00». bomba que se destina para 
la perforación N? 21, ubicada en la calle Ra- 
món Alvarez y camino de Las Tropas, 

29 -. La referida eroración será atendida con 
Ta partida de $ 3.500.00 imputada preventiva- 
mente en fecha 29 de Agosto nydo.. al rubro de 
“Obras, Servicios, Conservación y Mejoras”, en 
consonancia con lo dispuesto. por resolución 
NY 38.826. de fecha 10 de Agosto de 1950. 

389 — Disvonsr que se-desimpute del citado 
rubro de “Obras, Servicios, Conservación y Me- 
doras”, Ta suma de DOS MIL DOSCIENTOS 
PESOS (3 2.280.00) a que asciende la diferencia 
en más entre Ja suma de $ 3,500.00 imputada 
nvreventivamente vara la adanisición de la 
bomba de que se trata, y la de $ 1.220,00 a que 
realmente asciende la misma. 

42 -— Comuhíquese a la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo y con noticia al Depar- 
tamento de Hacienda e intervención de la 
Contaduría Genera), vuelva a la Dirección de 
Proveeduría y Almacenes para la notificación 
del caso y demás efectos. 


SE DISPONE LA REALIZACION DE UNA PER- 
FORACION EN EL CAMINO CARLOS Mt. 
PENA ESQUINA YUGOESLAVIA PARA 
DOTAR DE AGUA A 50 CASITAS A CONS- 
TRUIRSE. 


Montevideo. 23 de Noviembre de 1950. 
VISTAS: estas actuaciones que se relacionan 
con la dotación de aeua notable a un grupo de 
50 casitas que ésta Intendencia construirá ext 
el predio sito en el camino Carlos M*. Pena 
esquina Yugoeslavia; 

RESULTANDO: que la Dirección de Saneañ- 
miento. de Montevideo expresa que vodría 
efectuar una perforación en un lugar cóntrico 
del predio en que se levan dichas cons- 
trueciones, con el fin de obtener el agua que 
se necesita; .que para tal fin. enviaría uno de 
los equipos verforadores en el momento en que 
estuviese. disponible; 


ATENTO: y de acuerdo a lo informado; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL an 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


19 — Disponer que la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo, en oportunidad, realice 
una perforación en el predio síto en el camino 
Carlos M%, Pena esquina Yugoeslayia, a fin.de 
dotar del servicio de agua potable a las 50 
casitas gue allí se construirán. 

22 — Comuníquese al Departamento de Ar- 
quitectura y, a sus efectos, vuelva a la men- 
cionada Dirección. 


SE DISPONE LA CONSTRUCCION DE UNA 
BOCA DE TORMENTA EN LA AVENIDA 
SIMON MARTINEZ Y JOSE MARMOL. 


Montevideo, 30 de Noviembre de 1950, 
VISTAS: estas actuaciones iniciadas con pe- 
dido de vecinos para que se coloque una boca 
de tormenta en la avenida Simón Martínez y 
José Marmol, A 

RESULTANDO: que la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo expresa que podría cons- 
truír una boca. de tormenta en la esquina S.E.. 
de las referidas vías de tránsito, la que des- 
aguaría en la cámara terminal existente en la 
vereda Este de la avenida Simón Martínez, en 
la forma indicada en.ei croquis de fs. 4; que 
la ejecución de dicho trabajo ascendería a la 
suma-de $ 450.00, la cual comprende: $ 250.00 
por concepto de adquisición de materlales y 
$ 200.00 por jornales; 

CONSIDERANDO: con la repartición infor- 
mante, que también facilitaría la evacuación 
de las aguas del lugar, sí se procediera a la 
reparación de las banguinas del pavimento de 
la avenida Simón Martínez. 

CONSIDERANDO:: gue la conservación del 
navimento de esta avenida está a cargo de la 
Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras 
Públicas: 

ATENTO; a lo informado por el Departa- 
mento de Hacienda,; 


EL INTENDENTF MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 
A 

12 -- Disponer que la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo con su personal, medios 
de transporte y demás elementos de que dis- 
pone, construva una boca de tormenta en la 
esquina S.E. de las formadas bor la avenida 
Simón Martínez y la calle José Marmol. des- 
aguando la misma en la cámara terminal exis- 
tente en la vereda Este de la referida avenida 
en consonancia can lo determinado en el cro- 
quis agregado a Ís. 4. 

22 — Autorizar un gasto de hasta la cantidad 
de DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 250.00) 
en que se estima ascenderá la adquisición de 
los materiales necesarios para llevar a cabo 
dicha construcción, 'atendiéndose la referida 
erogación con el rubro “Obras, Servicios, Con- 
servación y Mejoras”, Partida N0 123 de la 
Planilla N* 45 del Presupuesto en yieor: 

32 — Solicitar del Ministerio de Obras Pú- 
blicas quiera tener a bien disponer lo pertí- 
nente a efectos de que por la Dirección de 
Vialidad de su dependencia se proceda a repa- 
rar las banquinas de la avenida Simón Martí- 
néz, a la altura de la calle José Marmol, a fin 
as ADO un mejor escurrimiento de las plu- 
viales, 
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49 — Diríjase el oticlo del caso al Ministerio 
de Obras Públicas y con noticia al Departa- 
mento de Haclenda e intervención: de la 
Contaduría General, vuelva a la Dirección de 
Saneamiento de Montevideo, a sus efectos: * 


AUTORIZACION A LA DIRECCION DE SA- 
NEAMIENTO PARA REALIZAR CUATRO 
PERFORACIONES EN DIVERSOS LUGA- 
RES DEL RINCON DEL CERRO. 


Montevideo, 30 de Noviembre de 1950. 
VISTO: que la Dirección del Plan Regulador 
de Montevideo, con el fin de planear una zona 
industrial en el Rincón del Cerro, solicita se 
proceda a la ejecución de cuatro perforaciones 
de estudio, que se realizarían: dos en el Vivero 
Municipal del Pantanoso, una en las cercanías 
del Barrio de Viviendas Económicas del camino 
San Fuentes y la otra en un predio de la su- 
cesión Ferrés; 

RESULTANDO: que la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo expresa que en oportu- 
nidad podría llevar a cabo las aludidas perfo- 
raciones; 

ATENTO: a lo informado; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


1? — Disponer que la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo, en oportunidad, realice 
cuatro-perforaciones en los siguientes lugares: 
dos en el Vivero Municipal del Pantanoso, una 
en las cercanías del Barrio de Viviendas Eco- 
nómicas del camino San Fuentes, y la otra 
en las inmediaciones de un predio de la suce- 
sión Ferrés, 

29 -— Comuníquese al Departamento de Ar- 
quitectura y, a sus efectos, vuelva a la men- 
cionada Dirección. 


RESOLUCION AUTORIZANDO LA INSTALA- 
CION DE UN TANQUE DE 7.000 LITROS 
PARA AGUA POTABLE EN LA CALLE 
TOMAS CLARAMOUNT Y 20 DE FEBRERO 


Montevideo, 7 de Diciembre de 1950. 

VISTO: que tenlendo en cuenta una solici- 
tud formulada por la Comisión de Fomento de 
Villa Española, la Dirección de Saneamiento 
de Montevideo propone que en la esquina de 
las calles Claramount y 20 de Febrero, sea 
instalado uno de los 30 tanques elevados para 
agua potable de 7.000 litros de capacidad, cuyo 
suministro e instalación está a cargo de la 
firma Rocco y Cía. S.A.; 

RESULTANDO: que dicha informante no 
estima conveniente la instalación de otro tan- 
que en la boca-calle de Gavilán y Callao —co- 
mo también lo solicita la referida Comisión.— 
en mérlto a que ninguna de dichas calles tiene 
pavimento y el acceso de los camiones que 
abastecerían el líquido elemento sería difícil 
después de una lluvia; 

ATENTO: a lo informado; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
E MO DEO, 
RESUELVE: 


19% — Disponer que se proceda a la instala- 
ción de uno de los 30 tanques elevados para 
agua potable, de 7.000 litros de capacidad, — 
cuyo suministro e instalación fué adjudicado a 


la firma: Rocco-y Cl 8.A.— en la esquina de 
las calles Tomás Claramount y 20 de Febrero. 
-22 — Transcribase a la Comisión de Fomento 
de Villa Española y comuníquese a-las Direc- 
ciones de Talleres y Transportes y Limplezas y 
Usinas; hecho, vuelva a la Dirección de-Sa- 
neamiento de Montevideo, a sus efectos. 


RESOLUCION DISPONIENDO LA ADQUISI- 
CION E INSTALACION DE UN EQUIPO 
DE BOMBEO PARA LAS CAMARAS DE 
FERMENTACIÓN DE BASURAS. 


Montevideo, 7 de Diciembre de 1950, 
VISTO: que la Dirección de Limpieza y Usi- 
has solicita que se proceda a la adquisición e 
instalación de un equipo de bombeo para la 
recuperación del efluente de las cámaras para 
fermentación de basuras, obra que se ejecuta 
en la actualidad en el predio municipal ybi- 
cado en los caminos Sanfuentes y Cibils; 
RESULTANDO: que la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo ha establecido a fs. 2 las 
condiciones necesarias para proceder a la. ad- 
quisición e instalación de que se trata; que 
$ 0000 el costo de la misme en la suma de 
50.00; E 
CONSIDERANDO: que dicha erogación vodría 
ser atendida con la partida de $ 44.700.00 que 
con cargo al rubro de “Obras, Servicios, Con- 
servación y Mejoras” fué autorizada por reso- 
lución de fecha 19 de Enero de 1950; para la 
ejecución de la segunda y última etapa de 
construcción de dichas cámaras; 
ATENTO: a lo expuesto; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, y 
RESUELVE: Perras 


19 — Disponer que la Dirección de Proveedu- 

ría y Almacenes, sobre la base de las condicio- 
nes establecidas a fs. 2, procure, en la forma 
práctica, la adquisición e instalación de un 
equipo de bombeo para la recuperación del 
O de de las cámaras que para fermenta- 
ción de basuras, se está ejecutando en el pre- 
dio municipal sito en los caminos Sanfuentes 
y Cibils. 
22 —- El importe de SEISCIENTOS CINCUEN- 
TA PESOS ($ 650.00) en que se estima asten- 
derá dicha adquisición e instalación, sera 
atendida con la partida de $ 44.700.00 que con 
cargo al rubro de “Obras, Servicios, Conserva- 
ción y Mejoras” fué autorizada por resolución 
de fecha 19 de Enero de 1950. 

3? — Comuníquese -al Departamento de Hi- 
fiene y a la Dirección de Saneamiento de 
Montevideo: hecho, con noticia al Departa- 
mento de Hacienda e intervención de la Con- 
taduría General, pase a la Dirección de Pro- 
do y Almacenes, a los fines de lo dis- 
puesto. E 


ACEPTACION DE LA PROPUESTA DE LA 
FIRMA HIDROSA S.A. PARA LA PROVI- 
SION DE UNA ELECTRO-BOMBA, Y DE 
LA PIRMA ROCCO S.A. PARA LA PRO- 
VISION DE UN TANQUE DE 7.000 LITROS 
CON DESTINO AL POZO UBICADO EN 
LOS JARDINES DEL MANGA. 


Montevideo, 14 de Diciembre de 1950. 
VISTAS: estas actuaciones en las que, por 
resolución de 10 de Agosto p.pdo., se dispuso 
que la Dirección de Proveeduría y Almacenes 


A e 
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tontocafa públicamente a postoras pára la ad- 
quisición e instalación dé una *electro-bomba 
y un tanque pre-fábricado con capácidad para 
7.000 litros de agua, con déstino al pozo ubí- 
cado en los Jardines del Manga; 

RESULTANDO: que al segundo llamado efec- 
tuado para tal fin, se presentaron las siguien- 
a propuestas: de la firma Hidrosa Hidrotéc- 
nica S. A. para el suministro y colocación de 
uneérelectro-bomba “Hidrolif” 135, tipo HV con 
motor-de 2 HP de tipo sumergible, por el pre- 
clo de $ 1:920.00 y de la Compañía Uruguaya 
de oa actos de Hormigón Rocco S.A. para el 

nistró e instalación de um tangue marca 
“Huracán” de 7.000 litros de capacidad, sobre 
tma torre de 4 metros de altura y accesorlos 
correspondientes. por el preció de $ 1.235.00; 

CONSIDERANDO: que la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo estima convenientes di- 
chas propuestas, aconsejando por lo tanto Tax 
aceptación de las mismas; que en igual forme 
se expresa la Comisión de Adquisiciones y 
Aprovisionamientos; 

CONSIDERANDO: que la erogación que de- 
manda las adquisiciones de que se trata co- 
tresponde sea atendida con la partida de 
$ 4,800.00 imputada preventivamente en 29 de 
Agosto p.pdo., al rubro “Obras, Servicios, 
Conservación y Mejoras” en consonancia con lo 
dispuesta por resolución de 10 de Agosto de 
19507 que, en consecuencia procede desimputar 
él excedente de $ 1,845.00; 

* ATENTO alo expresado; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEYIDEO, 
RESUELVE: 


19 — Aceptar la propuesta de la firma Hi- 
drosa Hidrotécnica S.A,, quien se compromete 
a proveer e instalar, en un todo de acuerdo 
con los elementos que sirvieron de base en el 
Yespectivo HNamado a licitación pública, una 
electro-hamba “Hidrolift” 135 tipo HV con mo- 
tor de 2 HP de tipo sumergible, por el precio 
de UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 
($ 1.920.00). 

29 — Aceptar, asimismo, la propuesta de la 
Compañta Uruguaya de Productos de. Hormigón 
Rocco $8.A., quien se compromete a suministrar 
e instalar, en un todo de acuerdo con los re- 
taudos que han servido de base en el respec- 
tivo llamado a licitación pública, un tanque 
marca “Huracán” de 7.000 litros de capacidad, 
sobre une torre de cuatro (4) metros de altura 
y con accesorios, por el precio de UN MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 
($, r.235.00). 

32 — La erogación de TRES MIL CIENTO 
CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 3.155.00) que 
demanda las adquisiciones referidas, será aten- 
dida con la partida de-$ 4.800,00 imputada pre- 
ventivamente con fecha 29 de Agosto p,pdo., al 
rubro “Obras, Servicios, Conservación y Me- 
joras” en consonancia, con lo dispuesto por la 
resolución N? 38.829 de 10 de Agosto de 1950. 

4% — Disponer que se desimpute del citado 
rubro de “Obras, Servicios, Conservación y _Me- 
joras” la, suma de UN MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS ($1, 645.00) a que 
asciende la diferencia en más entre la suma 
de $ 4,800.00 imputada preventivamente para 
las adquisiciones de que se trata y la de pesos 
3:155.00n que realmente ascienden las mismas, 

5% — Comuníquese a la Dirección de Sanea= 
miento..dé Montevideo. hecho, "con noticia al 


Depártamento de Hacienda, pase 4 1 Conta- 
duría General para su intervención, Cumplido; 
vólverán estas actuaciones a la Direvciór de 
Provesduría y Almacenes para la notificación 
del caso y demás efectos. 


ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE' LA 
EIRMA HIDROSA S.A. PARA LA: PROVI- 
-  SION DE UN EQUIPO DE BOMBEO CON 
DESTINO AL POZO EXISTENTE EN EL 
BARRIO DE VIVIENDAS POPULARES DE 
”  LA'CALLE PERNAMBUCO. 


z Montevideo, 14 de Diciembre de: 19501 
» VISTAS: estas actuaciones que se relartonan 
con el llamado a licitación pública efettuado 
por la Dirección de Proveeduría y Almacenes 
para la adyuisición de una electro-bomby pare 
el pozo del barrio de Viviendas Populares -derlá 
calle Pernambuco, cerca: del. camino de Las 
Tropas: 

RESULTANDO: que al' llamado realizado al 
efecto, se obtuvieron tres propuestas; que de 
ellás la más Baja es la de la firma Hidrosz 
Hidrotécnica S.A., quien ofrece suministrar el 
equipo de bombeo; corr bomba marca. “Adler” 
tipo ST. 38 accionada por un motor trifásico de 
1 y 112 HP y demás accesorios correspondientes 
por el precio de $ 1.325.00, siendo su entrega 
inmediata: 

CONSIDERANDO: gue la Dirección de Sa- 
neamiento de: Montevideo estime conveniente 
GdicKa propuesta aconsejando por lo tanto Te 
áceptación de la misma; que en igual sentido 
se expresa la Comisión de Adquisiciones: y 
Aprovisionamientos; 

ATENTO: a lo informado por el Departa” 
mento de Hacienda; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


19 — Acevtar. la propuesta de la firmtr Hi- 
drosa Hidrotécnica S.A.. quien se compromete 
a proveer e instalar, en un todo de acuerdo con 
los diversos elementos que han servido de base 
en el resvectivo llamado a licitación pública y 
entrega inmediata, un equivo de bombea, con 
bomba marca “Adler” tipo:ST. 8 accionada: por 
un motor trifásico de 1 y 112 HP y demás at- 
cesorios establecidos en su oferta, vor el vrecio 
de UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PES 
S0S ($1,325.00). equipo-que se destina al pozo 
existente en el Barrio de Viviendas Populares 
de la calle Pernambuco. 

22 — La erogación oue origina la adquisición 
referida, será atendida con el rubro “Mejos 
ramientory amplizción de viviendas económicas 
- Decretos Nros, 4886 y 5238”. 

32 — Comuníquese al Departamento de. Ar» 
nmitectura y.a la Dirección de Saneamiento der 
Montevideo: hecho, con noticie al Devartas 
mento de Hacienáa, pase a la Contaduría Ge= 
nerar vara: la intervención correspordiente: 
Cumolido. volverán estas: actuaciones: a la” Di» 
rección de Proveeduria. y Almacenes parar la 
notificación del caso y demás efectos. 


APROBACION DE LAS MONIFICACIONES 
INTRODUCIDAS EN LOS TRABAJOS DE 
EJECUCION DE LAS CAMARAS DE FER- 
MENTACION"DE' BASURAS. 


Montevideo, 14 de' Diciembre» de. 1950: 
* VISTAS: estas. artraciones que se:relacionan 
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con las modificaciones introducidas én los. 


trabajos de ejecución de cámaras para la 
fermentación de basuras que se realizan en 
el predio municipal ubicado.en el camino San- 
fuentes próximo al de Cibils; y que están a 
cargo de la empresa Alejandro Uboldi; 

RESULTANDO: que las mismas que figuran 
detalladas en fs. 3, 3 vta., 4 y 4 vta. han sido 
consideradas necesarias para lograr un mejo- 
ramiento de utilización de las cámaras y su 
ejecución importa la suma de $ 3.213,15; 

CONSIDERANDO: que habiéndose en opor- 
tunidad suprimido del contrato, de acuerdo 
con lo establecido en los Artículos 5% y 6% del 
Púego de Condiciones Particulares, obras por 
valor de $ 4.730.338, no es necesario proceder 
a la ampliación del monto total autorizado 
para la construcción de las cámaras aludidas; 
según resolución de fecha 19 de enero del año 
en curso; 


ATENTO: a lo informado; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


12 Aprobar las modificaciones señaladas a 
fs, 3, 3 vta. 4 y 4 vta. que fué necesario ín- 
troducir durante la ejecución de las cámaras 
para la fermentación de basuras que se reali- 
zan en el predio municipal del Camino San- 
fuentes próximo al de Cibils a cargo de la em- 
presa Ingeniero Alejandro R. Uboldi, modifi- 
caciones éstas que no representan aumento 
alguno en el costo previsto para dichas obras. 

292 A sus efectos, vuelva a Ja Dirección de Sa- 
neamiento de Montevideo. 


SE FIJA LA FECHA DEL i? DE ENERO DE 
1951 PARA LA ENTRADA EN FUNCIONA- 
MIENTO DEL NUEVO: SERVICIO DE 


AGUA POTABLE DE SANTIAGO VAZ- 
QUEZ. 


Montevideo, 21 de Diciembre de 1950. 

VISTAS: estas actuaciones en las que, por 
resolución de 20 de setiembre de 1948 se pro- 
rrogó por el término de 90 días, a partir del 
día 10 del mismo mes, el plazo fijado por el 
Art. 12 del Reglamento para los servicios de 
agua potable en Santiago Vázquez, aprobado 
por resolución de 10 de junio de 1948; 

RESULTANDO: que la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo expresa que, vencido el 
plazo establecido, no fué posible proceder 2 
Ja habilitación de la nueva cañería, anulando 
la antigua red y las conexiones existentes, 
pues en ese interín se estaba procediendo a 
la construcción de dos nuevos tramos de ca- 
fñería de distribución de agua donde ya exís- 
tían servicios de esa naturaleza y que no ha- 
bísn sido construidos en oportunidad; 

CONSIDERANDO: que asimismo dicha ín- 
formante manifiesta que al presente se han 
terminado totalmente las obras de referencia, 
estando instalada y en funcionamiento la 
electro-bomba adquirida para la Usina de 
Santiago Vázonez, por lo que estima que po- 
dría fijarse, definitivamente, la fecha del 12 
de enero de 1951 para que entre en funciona- 
miento el nuevo servicio, y se anule la anti- 
gua red de cañerías y conexiones existentes, 
como lo determina el Art. 12 del Reglamento 
respectivo; 


x 


ATENTO: a lo informado; 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


19 Fijar la fecha del 1% de enero de 1951 pa- 
ra que entre en funcionamiento el nuevo ser- 
vicio de agua potable para el Pueblo Santiago 
Vázquez, anulándose la antigua red de cañerías 
y conexiones existentes en consonancia con lo 
que determina el Art. 12 del Reglamento apro- 
eo por resolución de fecha 10 de junio de 


20 A sus efectos, vuelva a la Dirección de 
Saneamiento de Montevideo. 


SE ACEPTA LA PROPUESTA DE LA FIRMA 
STORER X Cña. PARA EL SUMINISTRO 
DE UN APARATO DE LOCALIZACION 
DE NAPAS DE AGUA. 


Montevideo, 28 de Diciembre de 1950, 

VISTAS: estas actuaciones que se relacionan 
con el llamado a licitación restringida efec= 
tuado por la Dirección de Proveeduría y Al- 
macenes para la adquisición de un aparato 
Geolísico de “Resistividad” para la localiza- 
clón de napas de agua, destinado a la Direc» 
ción de Saneamiento de Montevideo; 

RESULTANDO: que al mismo se presenta- 
ron dos propuestas, las de las firmas Storer y 
Cía y Suney S. A.; ñ 

CONSIDERANDO: que la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo expresa que de ellas 
considera la más conveniente la formulala por 
la firma Storer y Cia. quien ofrece un aparato 
GISH-ROONEY, modelo 3, para la localización 
de napas de agua hasta 152m.80, aproximada- 
mente (500 pies), de profundidad al precio 
CIF Montevideo U$S 2.500,00, destacando 
igualmente dicha informante que la eficiencia 
del aparato ofrecida ha podido ser compro- 
bada directamente por un funcionario de su 
repartición en su período de estudio realizado 
recientemente en la República Argentina; 

CONSIDERANDO: que la Comisión de 
Arrendamientos también se pronuncía en fa- 
vor de la precitada oferta, aconsejando la 
aceptación de la misma; 

ATENTO: a lo informado por el Deparia- 
mento de Hacienda; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 


DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


19 Aceptar, condicionado a los efectos im- 
puestos por el contralor preventivo financie- 
ro de legalidad, la propuesta formulada, por la 
firma Storer y Cía. para el suministro, en un 
todo de acuerdo con los elementos que siryie- 
ron de base en el llamado a licitación reali- 
zado, de un aparato GHISH-ROONEY, modelo 


: 8, para localización de napas de agua hasta 


aproximadamente 152.80 metros (500 pies) de 
profundidad, al precio CIF Montevideo de U$S 
2.500,00 y que se destina a la Dirección de Sa- 
neamiento de Montevideo, 

29 La erogación que origina Ja adquisición 
de que se trata, será atendida con el rubro 
“Obras, Servicios, Conservación y Mejoras”. 

3% Comuniquese a la Dirección de Sanea- 
miento de Montevideo y con noticia al Depar- 
tamento de Hacienda, pase a la Contaduría 
General para su intervención. Cumbnlido, vol- 
verán estas actuaciones a la Dirección de Pro- 
veduría y Almacenes para la notificación del 
caso y demás efectos. 
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DIRECCIÓN DE TALLERES Y TRANSPORTES 


Ing. ALBERTO TOURNIER 


Director 


Sr. ORLANDO DE LOS CAMPOS 
Jefe (Secretaría) 


SECCION TALLERES SECCION TRANSPORTES 
Jefe, Antonio L. Freitas Jefe, Antonio Antúnez 


Conjunto de muebles (Despacho del Director). 


Bancos rústicos construidos con madera del arbolado público, 
para el Teatro Municipal de Verano. 


ELLAS ES 


Kiosco y cerca realizado por la Sección Carpintería. 


qn 
pie 


CONSIDERACIONES: GENERALES 


Como-en años anteriores, la-labor «cumplida -por esta Repartición ha sido intensa- . 
y. desde luego. ésta se.cirecunscribe 'a la repetición de sus trabajos, ya que como es 
sábíido, 'a'cango de esta Dirección está la conservación de toún la parte amoniaco 
do-lar Intendencia; ya s93,-enr caminos, barredoras, máquinas, ete - 


También en sus Talleres se «har realizado; y "reconstruido cajas de distintos 
vehículos que poses la Intendencia, muebles, refugios, etc. 


Dichos trabajos han alcanzado una suma de $ ¡654,471.99 y di Sección. Trans- 
portes ha -Tealizado-trabajos por un importe -de3 174. 541. 33, alcanzando los materiales 
adguiridos.a. la. .guma' de $ 292,891.07. 


Para tener, una idoa de la.capacidal de. los Tallores, se han sacado les signiontes 
"ubtas: ¿rátitas que dan “la inmresión; aunque someramente; de la fmportantia de 
algunas de las instalaciones. La FOTO N.* 1, muestra, al Taller Mecánico “Centrales”, 
gn 1á!que te realiza Teparacibnes de wvelíículos automotrices de lá Dirección de: Lim- 
pieza, Atastecimientos” máquinas de Saneamiento, etc: 


FOTO -N:”*2, Tallerde- Carpintería der Muebles de' la”Sección” Centrales, en ES] 
que se construyen muebles de calidad superior, así como también cualquier otra obra 
de carpinteria: 


FOTO N/> 3. Taller de Lustre. En él se atiende todo lo relacionado, al hústre de 
los .nueblea confeccionados -para distintas reparticiones; 


FOTO N. 4, Taller de Tornería. En €) se construyen piezas de alta precisión, ya 
-péan de"rrcetores de mutos,- bombas, etc.; piezas muchas de éstas que no se pueden 
adquirir en plaza, 


FOTO.N. 5... Taller de Carpintería. —Sección Cerrito—, en donde se construyen 
TMuébles; ktozcos dé carne, de flores, refugios, féretros, bantos, etc; 


FOTO N.> 6. Taller Mecánico —Sección Cerrito—. En él se reparan los camiones 
de la Sección Transportes, motos de Mayordomía, máquinas de la Dirección de 
Vialidad, etc. 


También cabe mencionar que en el Taller de Fundición de la Sección Talleres 
Centrales, se funden piezas mecánicas, columnas de alumbrado, tapas, rojillas, piezas 
para las cocinas de los Hoteles, etc. 


Por otra parte en el Taller de Carpintería de Carros de la misma Sección, sg 
construyen cajas de camiones y carros, ruedas, rayos, enllantadas, etc, 


mó 


La 


AS 


TRABAJO SREALIZADOS POR LA DIRECCION DE TALLERES Y TRANSPORTES EN EL AÑO 1950 


Talleres - AAA Mano de Obra Tota!eg 
Adquirídos De Talleres 

Construcciones 1.396 $ 56.445.18¡ £ 31.458.25 | $ 134,256.51 | $ 242,159.90 

Centrales Reparaciones 4.191 | > 103.71 | ” 105.963.53 | ” 222.794.56 |” 328.861.80 
Trabajos Varios 705 | ” 8.24817| ” 17,017.61] ” 58.184,51 [” 83.450,29 

TOTAL 5.292 $ 64,797.06] $,174.429.35 | $ 415.235,58 | $ 654.47:1.99 

Construcciones 799 $ 4,188.11| $ 14.730,77 | $ 23.717,82 42.626.70 

Cerrito Reparaciones 3.162 E "” 25.814.922 | ” 78.870.50 | ” 104.686, 42 
y > pabalos: eos "  8.920.86/ ” 18,293. el ” 27.219,21 


MOL CO 3 49.466.551 $ 120.886.67 | $ 174.541.33 


e TOTAL POR TRABAJOS 


2 


$ (66.188. 98 
» 131.778.145 
»” 25.938,47 


2.195] $ 60.633,29 
7.353 | ? 103.71 
| ”» 3,243.17 


Construcciones” “$ 284.796.60 
$ 432.547.22 


” 110.669.50 


3 157.974.83 
3 301.665.06 
» 76,482.86 


Reparaciones 
Trabajos Varios 


TOTAL POR TALLERES ; o, 


Centrales 


$ 64.797,06 


$ 415.235.58 


$ 174,439.35 $ 654.471.99 


Cerrito »  4.133.11 


» 49.466.5p 


” $8.985.17| $ 223,905.90 


” 120,886.67 | " 174.541.33 


$ 526.122/25 | $ 829.013.32 


| 10.481 


te 
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. 


Cepillos de paja brava para el barrido mecánico. 


TALLER 
de ESCOBEMA 


Cepillos para el barrido de calles. 


CONSTRUCCIONES EFECTUADAS EN EL AÑO 1950 


PP A E NS EN FERITI t PRIRMES A POST RNA NA EA 
OBJETOS y CANT. | MATERIALES | JORNALES jo Tomams TOTALES 


A) Trabajos de Carpinteria 


Archiv08S ....o.ooo.o.. AN 
Andamio monumento ARTIGAS 

Bancos de Plaza ........o.o.oomo.»» 
Cajones féretro .............. Lisa 


Cajones para herramientas ........ 
Escalera para Castillo P, Roú6 .. 
Escaleras varias .....o.oomoocooooo». 
Estanterías y mesas Mdo. Vecinal 
Listones para banx<as ........ ce...» 
Muebles varios ...o..omomomm.oo... 
Mesas rejillas estantes p. quioscos 
Mesas: para DÍanO ,............ haa 
Quioscos p. venta de carne ,...... 
Refuglog para Péatones .......... 
Standar Exposición ayuda al niño. 


B) Accesorio spara carros 


Arreos para carros y animales ... 
Correas para yimguillos ,,......... 
Camas para Tuedas ....ooooooo... 
Jergas de arpillera ...... (aaa 
PO0hOeras o.oooommonmaorrarsrnor.-.. 


Rayos para ruedas .......... so... 
Varas para Carrós ........... aa 
Zapatos para CarTOS ....oooomom... 


C) Construcciones para Stock 


Construcciones varias para stock . 
Escohillones de Plazaba .......... 


D) Trabajos de Fundición 


Accesorios para Vagonetas ........ 
Acoples para post ede Hidrantes .. 
Conexiones para Hidrantse ........ 
Cajas de AgUa ....oooooommm.ooo-.. 
Columnas de alumbrado .......... 
Empaimes y uniones para Hidrantes 
Juegos de tapas Con marcos ...... 
Ruedas para tepas de horno ...... 


81 
300 
12 
200 
12 
12 
914 
145 
409 


6120 
710 


, 


336. 
18.925. 
10.337. 

479. 

1.220. 
840. 
359. 

1.566. 

1.390. 

6.312. 

A47 


3.218 


322. 
19.841. 
11,591. 

1.115, 


78.859 


92 


83 
09 
47 
s 
35 
76 
61 
80 
52 


69 
53 
71 
85 


¿62 


72 


.80 


676.15 
19.827.60 
8.7126. 75 
235.45 
2.642.79 
990.50 
871.92 
1.323.30 
867.40 
11.966.65 
5.938.365 
74,10 
7.402.20 
10.581.55 
484.90 


72.659.71 


1.048,23 
313.25 
421.55 
138.00 
210.60 
267.30 
575.55 
557 . 00 
117.46 


3.643.93 


3,148.90 
655.20 


3.804,10 


203.00 
57.75 
31.20 

312.90 

3.408,43 
39.60 


584.10 
19.80 


4.658 -88 


3 


3954 


1.562.17 
38.763 .43 
19,613.84 

164.92 

3.963.60 
1.630.96 
1,231.68 
2.389. 91 
2.258,20 
13.279.17 
9.156,82 

396.79 
27.243.173 
22.173.26 

1.600,75 


151.519, 23 


1.382.63 
445.35 
1.185.53 
149.40 
376.01 
406.36 
1.150.91 
1.292.74 
416.34 


5 681127 g  esuer 


9.929.33 
1,295.19 


11,224.52 


440.32 
194.47 
91.40 
477.20 
9.137,46 
63.40 
729.50 
23.55 


11.157,30 


gg SS O A a 
OBJETOS | CANT. MATERIALES JORNALES TOTALES 


E) Trabajos :yarios . 


Cajas para camiónes de carne .... 4 15$ 4.621.09 $ 12:322,69 $ 7.701.60 
Casillas desarmables ....... sones 1 ed 243.26 de 222.44 a 465.70 
Cureña para cañón ....0o.ooomono.. 1 E 419.56 » 1.452,80 * 1.872.365 
Ejes para máquina ...+..o..oomoo... 2 » 1,252.08 de 1,523.60 ze 2.730.68 
Camioneatg tipo Rural ........... $ ” 10,228.34 » 23.228,40 ” 33.456,74 
Escaleras metálicag ........ ...s.. 6 dl 668.25 » 1:065:08 Y ” 1.733.33 
Local para pintura a soplete ..... 1 "3.382,51 | ” 6.543.900 | » 9.876.41 
REÉIerOR rocoporcrissorororoomoso.. 23 és 353.91 S 475.00 » 828.91 
Maygo3, y puertas Rest. Aguila..... — de 203.57 . 132.60 hs 336.17 
Ppuertag, S/Idá. ..o.pprcroromprrrro ... 16 de 481.48 eS 859 "30 ” 1.340.783 
Toldos para TamioWes_.......oq... 13 e $11.27 22 395.95 E 1.207.22 
'FFangue. MataMopcas ....omsooor»o». S0 a 412,74 ys 2.002.90 2» 2.415.64 
“Tambor P. Maq. Mgstin Asfalto... 1 ds 622.00 ” 219.85 " 341.85 


=- ds 7.231.62 ld 27.374,28" E 34.605.80 


30,831.57 


Trahajos varjos de Talleres varios. 


$  78.202.71 | 5  104.034.28 


RESUMEN DE LCONSTRUCCIONES 


A) Trabajos de carpinterÍa .....c..m.. = $ 78,359.52 $ 72.659.71 $  —151.519.23 
B) Accesorios para ,CATTOB 2... ....... — ps 3.162 34 is 3,648.93 4 * , 6,811.27 
C) £ensipucciones para sloch ...... “> — $ 7,420.42 a 3.304.10 2 "11,224.52 
D) Trabajo de fundición ...,......... — $ 6,498.42 ze 4.658.88 ” 11.157.30 
E) Trabajos varioS .....ooommomoommo»o — $ 30.881.57 » 13,202.71 P — 104.084.28 
a ———_—_— e 
TOTAL CONSTRUCCIONES .. $  126.822.27 $  157.974.33 3, 284.796,60 
NA AN NN TAN ANG TIPA 
A e A, tt 
A 
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Ta ler Mizcánico Centra!. 


Taller Central de Carpinteria. 


Taller Central de Lustre. 


Taller Central de Tornería. 


REPARS COJONES: EFECTUADAA En El: ABA 13960 EN 


OBJETOS |, CANT. | MATERIALES JORNALES L TOTALES a 
A) Autos, camiones y accesorios, h 
¿AOS An 25 5 2.279.34 [.$ . 3,869.86. /...$.-... 6.139.20, 
Baterias: ..ooooommtesooropreros sa 94 y 510.55 E ¿$15.89 | ” 1.028 
¿Camiones Dirección: Limpieza Hands 2.190 ” 20.263.558 [.” 59151. 88 *. 79,415,4 
«Gamiones Dirección» Talleres ...... 2,802 » 17.610.683 > 46.575,06 ds 64.285.659 -, 
«Camioneg Direc. Abastecimientos z 317 » £.997.44 » 10.007,20 |. EE 17.004,34 
. SLamiones. varias Direcciones. ...,. 333 se 2,742.26 =» '8.348.25 en 11.090.51 
"CÁMIATAS TODALADAYD ¿iaa dar 1.1496 E 1.274,66 *” 1.115,21 » 2.389.87 
¿ Da aa a dei El - 675.47 se 2.747.18 qe 3,422.65 
Motores de camiones para repuesto 5 3 426.05 ” 1,392,30 y 1.818.35 
= OMBÍPUS. parrot ALS Pod 2 A 2,044.66 |  _ 2,073.06 | ” 4.117.712 
$ 54.824.51 $  135.836.09 $ 150.710.680 
B) Carros regadoras y accesorios, don 5 rias” A A 
Árreos para carros y animales .... 5,210 $ 2.781.92 $5 8.638.97 5 11.420,89 
Carros ........ dades via 549 sl 5.322.43 ”  23,286,27 ”  28.6083.70 
Ohdariell a mona omo» .... E Andre BATA] e 374 90 Po. -A6L.6l - 
Carritos bomboncras mono. ... |. 4 4 ” 180.06 e 761 90 $31.96. 
ROgadoras ...o ooo mprraraprreosa 10 Jl 204.45 y ” 906.00 | , . 1,110,45 
Ruedas de carroS .....o.o...ooomoo. 448 E 5.994.02 *2 10,493.16 |“'” 16.487,18" 
Varas DATA CATTOS o roo or po 0 854.68 | ” 1.420.438 | ” 2.285,09 


¡DO 


3 16.48.25 | £ 45,871.63 -| $ 61.205.883. 


| 


oi 
$ 39.895.40 | $ 77.657.438 


C) Máquinas barredoras y accesorios, O 
Ceplilos fibra acerada ............ 328 $ 22.279,67 ES 3.997,10 $ 26.276.77 
Cilindros paja brava ...... e 1.151 dl 5,963.48 ki 17.927.78 ” 23,891.26 
Cilindros fibra de madera ........ 16 me 871.20 ” 249,60 ER 1.120.380 
Máquinas barredoras ....... ita 1.010 y 8.647. 68 | » 17.720,92 se 26.368.60 


$ 37,762.03 


D) Alquitranadoras, cilindros, etc. 


E) Trabajos varios, 


Alquitranadoras ...........»- vita 143 i 930.40 $ 3.143.60 $ 4.074.00 
Cilindros aplanadoras ........ a 26 Ed 2,830.51 ” 3.846.75 dl 6.677.26 
CODIPIesores .....ommo..». cansar”. 12 E 710.33 ” 1.548.9) Hd 2.259 .23 
Máquinas mastic asfalto .......... 11 E 243.70 ” 936.60 $4 1.179.80 
TIACtoTeS ...soonomoomaorosors.»s.» 56 pe 4.575.80 rs 5.690.30 ”. 10.266.10 
VAgonetas .r.ooooomonnrcornaroros S 29 z 210.35 ss 6765.80 ds 886.15 

$ 9.506.09 | 5 15.835.958 | $  25.342.04 


Adaptar quícscos para flores...... 6 5 2.566.69 $ 1.819.065 $ 4.385.65 
Bancos de plaza ....... consoomsos 504 ú 4.423.62 Ñ 7.624.63 ” — 12.048.25 
Bases pera afirmar tanques ,...... 14 dl 896.18 dl 333.00 AS 1.234,18 
Carretiliag ...........oomooommo..» d 115 ee. DLL Qro as 2 1.564.30 K 2,076.40 
Cerrar quioscos de la carne ......., ma. 20 biblia y? 7.096.60 ” 12,743.18 
Colocar cañerías Barrio J, Hidmo. — s 292.65 AS 109.20 Y 401.85 
Bfectuar trabajos Rest. Aguila ... — e 11.878.51 E 31.954.320 a 43.832.71 
Dfecuar trabajos Parque Lecog ... — ” 3,390.40 E 6.526.00 dl 9.916.40 
Efectuar trabajos Cruz Roja ..... — mr 2.90 eS 1.065.08 le 1.067.58 
Efectuar montajes tamues S, chasg, 10 E 5432.05 z 7.000.74 ” 12,432.79 
Demarcar zonas con pintura ...... 62 dd 3.198.385 ” 2.576.655 = 5.775,40 
Desarmar andamío Monum. Artigas 1 me 7.70 ” “3,446.85 ” 3,454.55 
Herramientas Dirección Limpieza . 823 dl 633.40 . 1.749.60 . 2,383.00 
Herramientas Dirección Talleres . 512 z 735.83 an 2.973.90 RE 3.709.73 
Herramientas Dirección Vialidad . 3.948 E 563.12 " 3.978.715 » 4.486,87 
Letreros vario8 .....ooomomomo»os.. | 148 » 492.60 a 1,123,90 | ” 1.616.50 
Local Asociación Rural .......... — al 15.74 » 3.720.60 » 3.736.34 
Muebles varios .,.......... cis 49 ML 461.37 * 1,574.68- > 2,042.05 
Techo Mercado Central .......... 1 ” 83.66 de 850.26 ». 988.92 
Trabajos varios de Talleres varios — Ll 7,297.07 ” 53.670.95 A 60.963.02 

$ 48.541.92 $ 140,653.85 $  189.200.77 


REÉSUMENTDE REPARACIONES 


PPP €PgUggmgD55Qp5 y 5 A A 


“OBJETOS CANT. | MATERIALES | JORNALES | TOTALES 


$  5£.824.51 $ 135.886:0Y -+ $ * 190.710. 60 
”  16.434.25 »  45.871.63 ” 61.305,38 
E 37.762.035 > 39.895.40 Ñ 77.657.43 
SS 9.506,09 E 15,835.95 > 25.342,04 
» 48.541,92 "140,658.85 189,200.77 


a 


$  166.068,80 $  378.147.92 $ 544,216.72 


E SE 


RESUMEN TOTAL . 


A)'Autos, camiones y accesorios .... 
B) Carros, regadoras y accesorios ... 
C) Máquinas barredoras y accesorios. 
D) Alquitranedoras, cilindros, etc. ,.. 
E) Trabajos várlo8 .......oooooooo... 


- ? - 


Construcciones -..o..onoonrommparronso 


. $? 126.822.27 
Reparaciones y .trabajos varios ...... 


”  166.068.80 


$ 157.974.33 
” 378,147.92 


$  234.796.40 
” 544,216.72 


$  292.891,07 | $ 526.122.25 | É 829.013.32 
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Taller de Carpinteria - Sección Cerrito. 


Taller Mecánico - Sección Cerrito. 


Conjunto de letreros indicadores. 


e E le TRABAJOS RBEALIZADOS. — DISCRIMINACION POR OFICINAS . 
A de 


, Ú MATERIALES MANO 
DIRECCIONES ' | TRAB. |, TOTALES 
| Adquiridos de Talleres DE OBRA 
: al ] a . 
' Const. $ 52,48 $ 430.30 | 4 482.78 
Adm. de H. y Cas, | Rep, '. 1.836,67 .* 2.420.29 |.” . 4,265.98 . 
T. Y. y 
Ñ (qxI—_— g e . PLE . Me 
Ne Const, $ 52.17 $ 147.90 $ 200.67 
Banda Municipal .. Rep. 0 0.95 | » 17.70 e 13,65... 
T, Y. » 1.14 » 8.60 »” 7.74 
Const $ 640,36 | $ 990.60 | $ 1.630.98 
Biblioteca Municipal Rep. aso e . ee - 
T. Y. 
A Const, z 
Com. Ejec. de Fiest. | Rep. $ -16 90 $ 3.656.731 $ 3.673.42 - 
T. Y. ” 34.75 * 195.00 d 229.75 
Const, go: 50.78 5 171.60 $ 222.38 
Com, Hon. del Subte Rep. E Ho sob ca Ha 
T.-Y. A Ñ 
z A A 
] Const $ 157 94 $ 468.60 |. $ 826.54 
Com. Mun. de Cult. | Rep. ”" _ 259.96 "o. 749.36 -— 
TV ” 2.34 s» 57.54 
, Const, $ 66.37 $ 247.03 
Com. Teatros Mun, Rep. ñ *  - . 149.50 $ 936.50 
TV |g 7.167.50 ” 4.517.45 O 43.347.16 
Const, | $ 563.28 $ 580.55 $ 4.224,03 
Dep. de Arquitectura Rep - e... a . 
T, V 
Const, | $ 92.88 | $ 126.12 | 4 483.55 702.52 
Dep. de Hacienda .. Rep. ds 24.34 2 66.60 =p. ” -- 90.94 - 
T. Y. 2.687.687 | » 2.752. 44 » 5.340,11 
" Const $ 32.17 $ 35.68 $ 42.82 
Dep. de Htigene .. Rep. ; É , 
T. V . : 
Const, | * $ 81.30 $ 178.10 $ 259.40 
Dop,. de Obras .... Rep. ; £ a E , 
T. Y, sí 0.27 5 15.60 a 15.87 
- aaa o o ta 
> Const, 4 4.454.92 | $ 7.716.83 $ 12,170.75 
Direc. de Ab. y Fe. | Rep. E m 7.385.12 ”  12.012.40 |.”  20.397.52 
T. Y. ” 20.78 » + 207.63 » 228.41 
o Corist. | 4 1.356.18 | $  1.173.80 $ 4.237.832 $ 6.768 41 
Direc. de Arquitect, | Rep. » 89.68 | ”  . 605,00.-|. >” 2.044,48 " 2,719.16 
T. Y. » 9.90 " 9.90 
$qx——_—_——_ -?- —— 
so onst. Ml p 
Censo y Estadística Rep. 
Tr Y: a 0 E 9.90 
—_ .P oovp> a mm. 
Cqust. | 4 -286:73 $ 453.18 | $ 1.231.65 | $  '1.971.53 
Dir. de Contaduría. | Rep. » 73.90 | >» 337.18 E 411.03 
T. Y. A ñ SEA » ib 
Const, $ 161.66 | $ "832,53 | $ 494.19 
Dir, Hig.de la Alim. | Rép.' h . 13.41 » na25 |.” 35.66 
T. Y. de 7.380 | » 7.80 
j Conat. 8 385.54 | $ 1.980,00 | $  2.365.54 
Dir. Ins, Mec. y Elec |. Rep, y 1.93 ds 13.00 E 34.93 
T. Y. A 
A PC ett Ad PTA A e 


MATERIALES 


“MANO 
“ DIRECCIONE TRAE. TOTALES 
v 3 Adquiridos, dde Talleres | 'DE*OBRA- 
as 2 e 
| Const. | $ BRO" | $ 3.931.27 $. 7.744,64 $  11.743.11 
Dir, de Limp. y Uni. Rep. ” 76,302.54 ”  150.398.66 ? 226,701.19 
: Tv, e 44.12 » 493.28 dl 517.40 
————— o  —_ — o o oo, Z 
Comet. | 3 7.971.95 | $ 10,600.49 $  35.043.00 $ 33. 515.44 
Dirección ue Paseos” | Mep. * . 8897.06] + 227069227 | “o 307950728 
419 E e 1089.67 ” 2.650.87 Ñ 71:483.13 » 11.219,67 
y o e te 
: $ 623.11 ES 422.20 P 710.65 $ 1.160.96 
Direo, Pian Regui: 1 +. 7.30 | 30 
ÉK—__ pm —_—_ e 
Direc: Prov:y-Alm.- | + TGF q 101057 ] 20700 
.s 5 44.00 | 3  -. 80.00 | $ 124.00 
Dirección-de-Rentas » 4] ” 300] " o 
E 1.00 $ 815,40 $ 1388.00 
Direc-de-Salubridad-| Rep. Es e 3:600:72- | $ 20 
T: Y, s: 4.547.68 
| came | $. 352.91 5 3,214.50 | $ 7.283,03 10.810.44 
Dir--de-Sageamientó-| Rep- di 0 IBA] Bs EBRO A TONO 
Tv. » 817.78 " 396.93 Ñ 714,71 
Ajonet” $ 16.786.078 $  27.527.23 $ 44,314.01 
Dir.-de-TaH.-y-Tras | Repo "> 247783.41 6983738 >] *  DE2DETE 
EV: dá 1,628.57 ” 15.256.738 » 16,885.20 
Const, | $ 536.50 $ 536.50 $ 1.499,71 $ 2.036.21 
Dir” -Práns- Público-]- Rep- si 18:40- | ” 36060 | 0 
Tv, 4d ¿361.47 »" 1799800 » 4.549.47 
———— e, | ma A O O a 
Cónst, $ 2.633,24 | $ 3:849.42 $ 6.432.066 
Dítoer de-YizHdad.: ] Rep" e 4 20075- | ” 16756076 207821:51" 
Te Y. ” 4.89 dl 28.43 ii 33.37 
Const. 
q, $ 198.00 
E Cónst. 
Inspección —Gomerat. + Rep | *- 200] $ 2,9-] $ "B0732 
0 A 
Ñ » Góst.| $ 347728205 $ 7.632.03 541819. 25 $  97.177.33 
Intend”- Municipar-.. | Rep 
CT 3 5uti bn | "2784 


 18.287.35 


AA ' EE 
Const. $ 3.54 78.97 
JErúín Z8clbgido .. Rep. 
T. Y, 0.18 il 2.60. de Í 2.18 
-Comnt:- 
Junta. UA Cota. 0 “1155 $ 116.33 
Maxords Municipal. $:  8:785731 
€pIpélIIAAA AAA 
E el 


Musso -Híst, Munica | 


MATERIALES MANO TOTALES 


tds 


17 
«(Htc “Fo Bien. “Puto, 


| Const, $ 166.17 ES 448.30 ES 614.97 


+ 1103.29 |-5 425.80 


Ofic. Contr. de Obra 


Gónst. $ DE:435.34 $ 10.754.11 $  *14.497.60 $ 39, 0M7F0E 
Ofic. de Expendios. . » 1.696.112 y 3.993.71 n 5.689.82% 
e 5:304.21 pe 7.236,40 e 13040761 


$ 96.64 
Ofitina Jurilita ... ro 26.29 

dd 182.45 
e 

7 66.80 
Olitana Necrópolis. » 119.59 


Sesxret, el ,Interior 


” e 
$. Epidemiológico . ES Mb LA 
Tem ME mie. $ TO05 
a 10.52 


Univ. de la Repúb. 
Fac. de Ingeniería. 


¡€_A.A<A<«<—— A ms  Á Á_ _——_ o _ »>--+<—á—áA Ke s. 


Const. 

Velód. Mynicipal .. Rep. 
, T. Y. 5 74.50 y. 168.30 $ 242.80 
POTAD +... $ 68.985.17 $ .223.905.90 | $ 536.122.25 $ 329.013:32 


» 


A SERVICIO VEHICULAR PRESTADO POR LA SEGCION TRANSPORTES A DISTINTAS 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DURANTE EL AÑO 1950 


AÑO 1950 “Kilómetros : Horas Viajes Gas-01l Promedio 

MBSES recorridos trabajadas | efectuados gastado cam. día. 
“ENERO ......... aa 166.624 12,920.15 5:059 32.362 1,421 61 
FEBRERO ......... 133.776 11.414.35 5.515 ; 29.086 1.384 87 
MARZO ....... asa 174.472 13.107.25 6.411 as.09É | 1589 "| 02 
ABRI da 128.108 10.431.05 6.761 22.771 1.231 69 
MAYO nocococacco o 103.423 13,537.05 6.457 31.407 1.089 63 
JUNIO cor rcccoc.o mo 159.383 12.713,50 6.090 32.387 676 63 
JULIO AS 160.628 13.383.50 5.933 32.805 1.139, [_ 6% 
AGOSTO ccooccococo. 179.769 13.586.50 7.317 36.106 1 283 64 
SETIEMBRE ...... 153,129 11.811,45 5.730 31.603 1.466 50 
OCTUBRE coomoo»o.» 172.253 ” 13 204.15 6.559 34,215 . 1.482 ] $2 
NOVIBMBRE ...,.. 159.795 12.776.30 6.116 381.578 1.5604 53 
DICIEMBRE ....... 159.153 12.356.25 $.125 31.532 1.070 “7 56 


TOTALES ...:.. 1.890.513 151.239.50 74.763 379.851 15.434 | 60,3 
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Coche reconstruido en los Talleres de la Dirección. 


yw 


ANA 


Tapizado de coche realizado en la Sección Tapicería. 


Cajas especiales de camiones para la Dirección de Abastecimientos y Frigoríficos. 


Muestras de distintos trabajos realizados por la Sección Talabartería. 


¡“e 5] 


bl | ' 
(10 [108] ss | dilata lala 
30000 | 000209 605/00 


Reloj automático y tarietero para el control del personal, construído en los Talleres. 


TT 


IL 


Máquina para regular bombas e inyectores de Motores Diesel. 


Ing? Romeo A. Ottieri | 
Director 


Speneer O, Deere ' 
Secretari: 


SECCION ESTUDIOS Y OBRAR 
(ALUMBRADO PUBLICO) 


Ing? Jefe de Sección Sr, Gilberto AE 
Y 
1 


SECCION PROYECTOS Y OBRA; 
Ing? Jefe de Sección Sr, Ulises O. Pulg 


SECCION INSTALACIONES PRIVADAS 
(ASCENSORES Y MONTACARGAS) 


Ing? Jefe de Sección Sr. Oscar Brum Guerra y 
l 
Ú 


SECCION MECANICAS Y SURTIDORES 
Ing? Jefe de Sección Sr. Miguel A. Canony 


ro 


A | 
Además de la labor inspectiva que corresponde a 


1 
ba repartición por el 
Contralor de diversas Ordenanzas, tales como Instalacio 


in Privadas, (estable- 
cimientos industriales, ascensores, espectáculos públicos, 


el de los proyectos 
formulados para alumbrado público, ete., se destaca, a los 1 


E de esta Memoria, 
la concesión para. instalar 200 relojes eléctricos en distintos! 


"da de la Ciudad, 
—algunas importantes obras en materia de alumbrado público lo actuado con 


respecto a la futura' instalación de un aero-carril en Malvífi, —y para una pista 
de patinaje sobre hielo—, obras en el Téatro Solís, y en el 


tel Casino Carrasco. 
Entre los proyectos de mayor trascendencia que se enguentran actualmen- 


te a estudio, puéden citarse los siguientes: Mercado Avícolé, sistema mecánico 
transportador de basuras para la Usina Incineradora de 1 | orrcción de Lim- 
pieza, Mercado Central. 


Modelo de columna reloj de las que en número de 200 
serán instaladas en diversos lugares de la Ciudad. 


la ) 
P, PELt 


PEITAD ” 


Ensayos de artefactos para alumbrado público, con luz fluorescente. 
Vista de la Calle Convención, desde su intersección con la Avda. 18 de Julio. 


CONCESIÓN PARA INSTALAR 209 RELOJES 
" ELECTRICOS EN DIVERSOS LUGARES 
DE LA CIUDAD, ] 


Respondiendo a una vieja aspiración de la 
Ciudad, la Intendencia Municipal ha resuelto 
la instalación de doscientos relojes eléctricos 
de cuatro esferas, tipo blindado para intem- 
périe, y con-sisteme ,eléctrico de iluminación, 
en sitios públicos, vías de: trángito, ramblas, 
paseos, etc., según se detalla a continuación. 


Esta mejora se ha logrado mediante una con” 


cesión: de 10 años a la fábrica nacional de 
relojes eléctricos marca “Cronus”, bajo el con- 
tralor técnico de la Dirección de instalaciones 
Mecánicas y Eléctricas. 

Sitios en que serán instalados: 

Agraciada y Mercedes; Agraciada y Para- 
guay; Agraciada y Galicia; Agraciada y Líma; 
Agraciada y San Martín; Agraciada y San 
Quintin; Andes y Mercedes: Arenal Grande y 
Justicia, Bv. Artigas y 21 Setiembre; By, Ar- 
tigas y Av. Brasil; Bv.-Artigas y Av. Garibaldi;* 
By. Artigas y Av. Larrañaga: Bolivia y Cno. 
Carrasco; Bolívia y Juan M. Pérez: Av, Brasil 
y Libertad; Castro y Ay. Agractada; Cemen- 
terio Central; Cementerio del Norte; Cemen- 
terio del Buceo; Cerrito frente al Bco. Rep.; 
Constituyente y Guayabos; Constituyente y 
Minas; Constituyente y Edo, Acevedo: Dante 
y Sierra; 19 de Abril y Lucas Obes; 18 .de 
Julio y Andes; 18 de Julio y Agraciada; 18 de 
Julio y Ejido; 18 de Julio Y Constituyente; 18 
de Julio y Sierra; 18 de Julio y Pablo de María; 
Ejido y Maldonado; Bv. España y 21 de Se- 
tiembre; Bv. España y Libertad; Bv. España 
y Lnis de la Torre: Fortaleza del Cerro; Gral. 
Flores y San Fructuoso: Gral. Flores y Garl- 
baldi; Guerra José María y Gral. Flores: He- 
frera y Reissig J. frente al Parque Rodó; Av, 
Italta y Av. Centenario: Av, Italia y Av. La- 
rrafiaga: Av. Italia y Comercio: Av. IHtalía y 
Veracierto; Lerrañaga y Gral. Flores; Lezica 
y Av. Garzón: Cno. Maldonado "frente a Ca- 
pilla Toledo; Cno. Mendoza y Av, de las Ins- 
trucciones; Milán y Larrañaga; Millán y Cas- 
tro; Millán y Molinos de Raffo; Mitre Bart y 
Buenos Alres; 8 de Octubre y Bv. Artigas; 8 de 
Octubre y Garibaldi; 8 de Octubre y Comercio; 
8 de Octubre y Pan de Azúcar; 8 de Octubre y 
J, de Bejar; 8 de Octubre y Larrañaga; Orinoco 
Y Michigán; Palacio Legislativo frente a Marc 
Sosa; Palacio Legislativo frente A Av. Agra- 
clada; Parque José Batlle y Ordoñez frente a 
la Tribuna Olímbica del Estadio Centenarlo; 
Porque José Batlle y. Ordoñez frente a la Tri- 
buna América del Estadio Centenario; Parque. 
Rivera frente al Hotel del Lagó; Parque Terra 
(Carrasco); Parque 2da. Rep. Española (Pbio. 
Sgo. Vázquez); Av. Peñarol frente a la Est. 
del FCC; Pereyra y Libertad; Playa del Cerro; 
Plaza Zabala; Plaza Matriz; Plaza Indepen- 
dencia (costado Oeste); Plaza Independencia 
fcostado Este); Plaza Cagancha; Plaza de los 
Treinta y Tres; Plazá de los Olímpicos: Plaza 
Daniel Muñóz; Plaza 25 de Agosto (Sayago 
frente a la Estación del FCC); Plazoleta Suá- 
rez; Plazoleta Viera; Prado (Av. Central); 
Propios y Anador; Rambla Rep. de Francia 
entre T..y Tres y Misiones; Rambla Wilson 
frente al Para. Hotel; Rambla Wilson y Bv. 
Artigas; Rambla Rev. de Perú y Av, Brasil; 
Rambla Rep. del Perú y Buxareo; Rambla Rep. 
de Chile y Propios; Rambla O'Higgins y Ve- 
racierto, Rambla O'Higgins y Missouri; Ram- 
bla Méjico y Podestá ;Rambla Méjico frente 
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- constituye la susti 


frente al Hotel Mifamar; Av. Ramírez (C, Ma.) 
y Av. Simón Maptinez; Ramirez C. Ma) y 
Grecia; Ramírez [Gonzálo) y Joaquín de Sal- 
terain; Rivera yy¡Pablo de María; Rivera y 
Larrañaga; Riverá y Comercio; San José y 
Yi; San Martín y, Larrañaga; San Martín y 
Burgues; Sierra xj Miguelete; «Soriano y Ciu- 
ásdela; Suárez y Pucas Obes; Uruguay y Ejido; 
Urugnayana y Agdaciada; 25 de Agosto y Pérez 
Castellanos; 21 dey Setiembre y Eilaurl. 

Noventa columphñas - reloj, restantes, hasta 
completar las 200][tendrán una ubicación que 
se determinará opprtunamente, 


IMPORTANTES MEJORAS EN EL -ALUMBRA- 
DO PUBLICO. 


Una de las importantes:obras de alumbrado 
público ya realiza! o dentro de la "Capital, la 
ución del alúmbrado de la 
Avenida Uruguay, |bor iniciativa de los vecinos 
de la zona y con l4*colaboración de los mismos, 
donando las colurpnas necesariós. 

La Intendencia “Municipal contribuyó en la 
financiación dé esta obra con la suma de 

34.697. 

La instalación 
yecto de la D. d 
columnas tipo *“* 
1.300 wtn.; 4 de 1 JO. 


ENSAYOS DE AL 
TEFACTOS D 
SODIO Y MERCURIO. 


En óportunidaB la Intenlencia Municipal 
aceptó el ofrecimiento de The «British Thom- 
son Houston Exp. € Ltáa, de Inglaterra, para 


efectuar gratuitamente demostraciones de 
cÉ con luz fluorescente, de 


al Hotel se Rambla Presidente Berreta 


mprende, en base al pro- 
Inst. Mec. y Eléctricas, 72 
(colonial) de 5 luces clu. 


BRADO A BASE-DE AR- 
LUZ FLUORESCENTE, DE 


alumbrado públi 
fodlo y de mercurio, Se proyectó instalar ar- 
tefactos fluorescerñes en la .calle Convención 
entre Av. 18 le Jfilio y' Mercedes, que ya se 
encuentran en funcionamiento, en el By. Ar-, 
tigas entre Bv. España y. 21 de Setiembre, 
montado sobre colllmnas de hormigón armado 
y-en la Av, 8 de Qetubre entre Bv, Artigas y 
Jaime Cibíls con paras de vapor de” mer- 
curío y vapor de sdBio.. , 

Este ensayo tendrá la duración de un año 
a partir desde la fecha en que entre en fun- 
cionamiento eada instalación., 

Una idea del efgcto obtenido con el alum- 
brado tHuorescentdg| se demuestra “en la foto- 
erafía adjunta quglleorresponge a la calle Con- 
vención. 


AERO-CARRIL, - 


En febrero .27 de 1950 se dispuso que la 
Dirección de Instalaciones Mecánicas y Eléc- 
tricas, sobre la bafe del -Pliego Particular de 
Condiciones y planps por ella formulados, éstos 
últimos con inbervención de la Dirección del 
Plan Regulador, proceda a convocar pública- 
mente a postores pára el suministro e Instala- 
ción de un equipolfaero-carril desde la Playa 
Malvín a la Isla dé las Gaviotas. 

Fijada como feckia de apertura el día 15 de 
mayo de 1950 fué prorrogado dicho acto hasta 
el 15 de junio del mo año a pedido de al- 
gunas firmas interesadas en la licitación. 

Hubo de efectuadse un segundo Jlamado ya 
que por deficienciák de forma no pudo reali- 
zarse la apertura fe propuestas en la fecha 
indicada. ] 


G 


Así fué qhe en junio 30 de 1950 se realizó la, 
apertura de propuestas habiéndose presentado 
5 firmas de Plaza: 

Compañía Imporfadora Exportadora Ltda., 
Montan Export. Ltda., Fuentes y Cía. S.A,, 
Bromberg y Cía. S.A. y Serratesa y Castells 
S.4. Los precios obtenidos incluyendo el sumi- 
nistra e instalación oscilaron entre $ 120.221.35 
y $ 277, 753,90. 

Dichas sumas no representarían. natural- 
mente, las erogaciones totales, pies es menes- 
ter pagar los derechos de aduana del material. 
importado, así como también construir las to- 
rres, obras de fundación, 'eté. Todo ello sin 
contar las obras anexas de acceso sobre la. 
Dlaya y de esparcimiento en la jsla donde de- 
berán hacerse importantes trabajos (construc- 
ción de un parador, plataforma .elevada, es- 
caleras, ete:). 

La licitación no pudo ser resuelta. Fué ne- 
cesario rechazar todas las .propuestas £n vir- 
tud de que-4 dle las propuestas presentadas se 
apartaban en .aspectos, fundamentales, de las 
prescripciones del pliego, y la restante oferta- 
ha un preciodemasiado elevado. 

Efectuada posteriormente una modificación 
3l artículo 8? del pliego que se refiere a las 
condiciones de pago, la Intendencia Munleipal 
resolvió en noviembre 16 «de 1950 corvocar, 
huevamente a"licitación pará la citada obra. 

En instantes de entrar en prensa este Bole- 
tín.se está"proeediendo arestuúto He las ruevas 
ofertas presentadas. 


PISTA DE PATINAJE. SOBRE HIELO. 


En fecha 4 de abril de 1949 la Intendencia 
Municipal resolvió disponer una convocatoria 
a licitación pública para el suministro de un 
equipo completo para una pista de patinaje 
sobre hielo, 

Esta Dirección procedió a preparar un plle- 
go áe condiciones en el que se detallaba las 
características de todos los elementos nete- 
sarios correspondientes a una pista de dimen- 
siones aproximadas de 12 Mts. x 386 Mts, 

En base e ese pliego se dispuso en julio 21 de 
1949 se efectuara la licitación pública, que 
o circunscripta sólamente a la adqui- 

ición de las máquinas y equipos arrexos, de- 
jándose pare más adelante la decisión refe- 
rente a la ejecucdión de la pista propiamente 
dicha, sala de máquinas, y demás obras, asi 
«como e] montaje del equipo. Todo ello una. vez 
que se fijara -el lugar definitivo de emplaza- 
miento. ' 

El día 11 de octubre de 1949 se procedió a 
la apertura de las propuestas en la Dirección 
de Proveeduría y Almacenes, repartición a la 
que “serle confió la tramitación della licitación, 
en virtud de tratarse de- un suministro. 

dr a firmas “de plaza presentaron sus 
ofertas. Indice claro del enorme interés pro- 
votado por esta adquisición. 

Mientras se procedía al estudio de las pro- 
plestas, de] que resultó existian serios incon- 
venientes 'en efectuar la adjudicación, se buva 
la oportunidad de presenciar el magnífico es- 
pectáculo contratado por la Comisión Munici- 
pal de Fiestas, realizado en £l Estadio Cente- 
nario, frente a la Tribuna Olímpica. 

Esg ubicación de le: pista de hielo, que fuera 
sugerida, a la Superioridad, cuando se trataba 
de elegir una ubicación atiecuada para las ins 
tálaciones-que penséba adquifir-la Intendencia 
Municipal, resultó todo un acierto de quienes 


dispusieron la realización del aspectáculo «er 
ese lugar. 

La amplitud de la tribuna que ió cabida con 
toda .comodidad a la numerosa. asistencia que 
noche a noche concurría, Ja eficaz iluminación 
Ge las instalaciones existentes, así como te 
ubicación céntrica de nuestro Estadig,.contrí- 
buyeron a realzar el magnífico espectáculo 
tanto en lo económico: comó, en lo artístico, 

En el .asperto técnico. fué dado observar de- 
talladamente las características del equipa: 
frigorífico, dispostión dé conductos y del 
asiento. de la pista proplamente dicha, y tam- 
bién lo relativo al montaje de la instalación, 

En base a la experiencia recogida, y espe-" 
clalmente, aquilatadas las ventajas de adquirir 
una instalación transportable, se'provedió, una 
vez rechazadas las ofertas presentallas a Im 
primera licitación, a prepatar ba yo pliego 
de condiciones estableciendo con: licióñes gene-. 
rales para suministro de un equipo. Pára “una. 
pista de patinaje transportable con las síguien- 
tes características: 

"Forma de la pista: Rectangular de 15 mts. 
29 Mts. Aliernativanmrente 'se pide cotización 
por pistas te 12 "Mts. .x 24 Mts., y de 10 Mts. 
x.22"Mts, , 

" Capacidad y dimensiones de todos los: ,elé- 
mentos Adetuados a las dimensiones de la 
pista y a las carácteristicas de utilización que: 
serán las siguientes: se harán diariamente fun- 
diones vespertinas 'o nocturnas al gire libre, 
durante la temporada estival. 

Garantía: Por.un periodo de seis meses du- 
rante e] cual -el manejo y cuidado del equipo 
estarán a cargo del Contratista quien pot otra 
Parte estará obligada a adiestrar el personal 
municipal encargado del manejo y conserva-. 
ción de las instalaciones. 

La licitación. correspondiente dispuesta: por" 
la, Intendencia Municipal se efectuará en e) 
gorrer del año 1951. 


OBRAS EN EL TEATRO SOLIS. 


«Completando. la. instalación eléctrica ejecu= 
tada. en esta sala; que- incorporó. una sensible 
mejora a la vez que -un: nuevo elemento de 
seguridad en el funtionamiénto del Teatro, se 
ha. termiriado»el montaje del tablero del:esce= 
nario y del tablero. general. 


TABLERO DE ESCENARIO, 


Tué. especialmente diseñado y construido; 
para satisfacer todas:las necesidades escénicas 
del Teatro, .siendo posible, por su intermedio 
gobernar o combinar los cuatro colores» de que 
consta la instalación esto es; ambar, azul, rojo 
y blanco, varlar .en amplio. límite en forma 
contínua -la intensidad de.los focos luminosos, 
de escena, o sala. Ñ 

«Desde él se comardan 136 tircuitos-por-me- 
dio de 75 interruptores de circuitos, 8 interrup- 
tores de color“por-grupo,. 1 interruptor general 
de coler y 2 interruptores maestros, (uno de 
sála y tro de:escena). 

El tablero que es del tipo de frente muerto 
fué construído por la firma Suiza A. Eberhard 
+ Cle. Todos los circúltos controlados son pro- 
tégidos «mediantes interruptores automáticos 
termo-magnéticos 'y la reducción de Intensidad 
se- éfectúa por el -empleo der aufo-transtormma- 
dpres especiales, 
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TABLERO GENERAL, 


Es también del tipo de frente muerto con 
una capacidad de 1.700 A. Está alimentado 
desde dos sub-estaciones, una de las cuales 
tendrá caracter de auxiliar, 

Tiene instalados 19 interruptores dtmáts 
cos de protección de accionamiento termo- 
magnético y caractefística de tiempo inverso. 
De estos, dos son para las alimentaciones del 
tablero tipo cierre y corte rápldo con una ca- 
pacidad de r pira de 50.000 RMS amperios. 
El tablero está equipado con los aparatos de 
control necesarios, Poltímetro, amperímetro, 


A indicador de "contacto a tierra, 
etc. 


OBRAS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL 
HOTEL CASINO CARRASCO. 


Fué puesto en funcionamiento en el mes de 
Enero p.pdo. la totalidad de la instalación de. 
aire acondicionado, (yerano e, invierno) en la 
planta baja del establecimiento, razón por la 
cuál, desde entonces se ofrecen amplias con- 
diciones de confort. 


Se han instalado cuatro equipos indepen- 


dientes para el 
fiestas y sala de j 
es posible lavar 
dotarla de la ta 
saria para el do: 
las necesidades, 
salones. 

Se han instalad 
2 Freon 12 con s 
sadores tipo eyap 


ión comedor, bar, sala de 
ego, por medio de las cuales 

filtrar el aire además de 
eratura” y humedad nece- 
rt. Permiten además, según 
gular la ventilación de los 


5 compresores reciprocantes 
correspondientes conden- 
ativo con una potencia t0- 
tal de 250 HP.: apacidad de estos equipos 
es de 743.000 fHigúríasitora acondicionándose 
1.775 metros cúbicos de aire por minuto, La 
capacidad de e quipos de invierno es de 
500.000 frigorís Ash ra usándose como fluído 
calefactor, yapor 250 gr.[em2. de presión 
manométrica. Ñ 

El aire, una vez lkhcondicionado en los equi- 
pos es conducido altos distintos ambientes por 
ductos fabricados n chapa de hierro galva- 
nizado y aislados cn corcho aglomerado, cir- 
cunstancia que: peímite mantener la fuerza 
del aire ya tratado] su capacidad térmica. El 
functonamiento deltlos sistemas es absoluta- 
mente silencioso cuentan además con un 
control automáticolique mantiene constante- 
mente las condiciones deseadas en los salones. 
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Columna tipo “G” (Corona) instaladas en la Avda. Uruguay. - Este mismo 
tipo de columna será instalado en la Avda. 8 de Octubre entre Pan de Azúcar y Avda. Larrañaga. 


Nuevo alumbrado público en la Avda. Uruguay. (Intersección de Avda. Agraciada y Paraguay). 


Teatro Solís. Aspecto del tablero general. 


Teatro Solís. Bastidor del tablero de escena 
mostrando los volantes de accionamiento de circuito individuales y de árboles por color. 


e 


Montacarga del “Mercado Agrícola” ,....... 


Generador Ventilación Serv, de Necropsís ... 


30 Líneas Internas “Palacio Municipal” ..... 


Acondicionamiento Aire “Parque Hotel” ...., 


Inst. Contra Incendio “Teatro Solís” ,..,... 


Interruptor Eléctrico “Teatro Solís” ..,...... 


Aire Acondicionado “Teatro Solís” ,........ 


Ampliación Cám. Frigorífica “Mercado Agricola” . 


Elevadores EXctricas de Cementerios ........ 


Aire Acondicionado del “Hotel Carrasco” .... 


Renovación Aire Locales Ciro, “Teatro Solis” .... 


como Horacio Torrendell S. A... 


a L. M. Ertesson 


tono. 


.on»n 


to rn.. 


MONTO CONTRATADO 


són Tournier y Cía. 


co. Horacio Torrendell S, A. .. 


Horacio Torrendell $, A. ... 


Emilio Ailoud ............ 


Fuentes y Cía, 


General Eléctric ...... 


$ 908.690.63 


$ 964.527, 43 


$ 19.710,00 


sr 


» 


” 


>” 


$ 181.848.36 


9.000,00 
46.886.38 
39.827,48 
23.405.00 


43.020.00 


DIRECCIÓN DE INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS 


OBRAS CONTRATADAS CON CARGO A DIVERSOS RUBROS 


OBRA EMPRESA 


Suministro Tanque Petroleo Ductos etc. ..... Po Félix Castillo (1) .......... 


SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980 


Mont, Liq. | Mont, Liq. Saldo a 


Ejer. Ants. 


Ejer. 1950 Liquidar 


$  2.190.00 


$ 36.330.00 
” 13,202.00 ”  6.601.00 
* 21.068,00 UNER 
” 234.783.88 ” 147,607.47 
* 58,483.80 ” 18,045.20 
ds 640.00 mE 27.00 

—— ” 17.220,00 
52.974,00 * 77,851.70 


Ea 476.77 


”  5.637.00 76,379.44 


” 8.533,17 ”  6.723.14 


$ 397.411.385 $ 235. 266.72 


Decreto 


” 


” 


e 


” 


” 


RUBROS 


6386 Art. 1. (Inc. 11) 
6129 

6129 Cap. 17 Nal 4. 
6129 Cap. A Nal. 4.* 
6336 Nal, 7 (Inc. a) 
6386 Nal.12 Art. 1.2 
5328 

5830 y 6045 

5908 Nal. 7 Cap. A 
4731 (inc hb) 

4731 (Inc. b) 


4731 (Inc. b) 


. 


AMODEFICACIOÓN AL REGIMEN. JURIDICO. DE 
«CONTRIBUCION POR. MEJORAS., 


€npr motivo de le.nesesidad de reimprimir el 
-Ioleto que contiene dos Decretos de Payimen- 
tación, primitivamente editado, en 1939, el Da- 
partamenta .de, Obras, Municipales propuso, y 
esi Jué dispuesta por la Intendeúcia Municipal, 
da. constitución de una, comision esperial con 
€l. cometido de proceder a la, revisión de las 
disposiciones. pavimentarias en «vigor, con el 
-£in. de adaptarlas.aún mas a las necesidades 
zequeridas por el desarrollo urbayístico y social 
de, Montevideo. La. resolución de la Intenden- 
Aia Municipal, al,respecio, de techa 15 de Fe- 
xbrero, de, 1949, es 12, siguiente, destacándose 
-que ineron. designados para integrar tal Comi- 
«són: Especial, el Agrimensor Dor Juan B. So- 
«Hari, Jete de.la Sección Planillas qe Pavimento 
de la Dirección de Vialidad, de Montevideo, el 
.Sub-Contador Don. Mario Garbarino de la, Con- 
taduría General x el funcionario de la, Oficina 
««Byrídica, Bachiller Don, Luis M, Pereyra -$ylla. 


E «Montevideo, Febrerg 15 de 1949. 
ATENTO; a que es necesario proceder a la 
«2eimpresión del folleto que rontiene-los Decre- 
tos ae Payimentación, editado en.el año 1939; 
CONSIDERANDO: conveniente que al pro- 
ceder a dicha reimpresión, se actualice en dl- 
ho folleto el texto de los respectivos decretos, 
gon. las modificaciones que han suirido hasta 
la fecha; 
CONSIDERANDO; que el gasto de $ 400.00 
en.qne, se estima ascenderá el costa de 509 to- 
alletos, podría ser atendido con. el rubro de 
“Exbraordmarlos e Imprevistos”, del presu- 
presto en vigor; , 
- CONSIDERANDO; oportuno proceder a la 
revisión de las disposiciones pavimentarias en 
vigor, con el fin de adaptarlas aún más a las 
necesidades requeridas por el desarrollo urba- 
místico y sociar del Departamento de la Sapi- 
tal, que con tad cometido, procede nombrar 
ame omisión, la que estaria integrada. por el 
Sub-Contador don Mario Garbarino, por el 
dela de la Sección Planillas de Pavimentos de 
la Dirección de Vialidad de Montevidea Agri- 
“mensor- Gon. Juan, B. Solari, y por el Bachiller 
«don Luis M. Pereyra Syila;. 
«ATENTO: a lo expuesto; 


EL INTENDENTE MUNICHAL 
DE MONTEVIDEO,. 
RESUELVE: 


82 -— Disnoner la, reimpresión del folleto que 
rontiene los Decretos de Pavimentación <n 
“ienr, editado'gn el año 1939, debiendo actua- 
.dHzarse el dexto de-los respectivos decretos, con 
las mogificaciones. que han sufrido hasta la 


techa.. 

22 — ¿fmborizar, la inversión, con cargo. al 
rubro de “Extraordinarios e Imprevistos”, del 
presupuesto en vigor, de hasta la cantidad de 
CUATROCIENTOS PESOS «($ 400:00) en que se 
«estima, ascenderá, el costo de- impresión de 
quinientos, foMetbos. 

22 — Disponer que la: Dirección de Proveedu- 
Tia y Almacenes po das medidas del caso, 
-en.da dorma de-práctica, para la impresión de 
las folletos, haciendo entrega de ellos al De- 
partamento de Obras Municipales. 

49 — Designar una, Comisión Especíal, con 
€, fin de proceder x= la reyisión de las Ulspo- 
siciones. pavimentarias en vigor, la que estará 


integrada por el Sub-Contador don Mario, Gar- 
baritro, por el Jefe de la Sección Planillas de 
Pavimentos de la Dirección de Vialidad de 
Montevideo Agrimensor don Juan B.. Solari, y 
por el funcionario de la Oficina Jurídica Ba- 
«<hiller don Luis M. Pereyra Syla, 

52 — Comuníquese a quienes corresponda y 
con moticia al Departamento de Hacienda e 
intervención de la Contaduría Gral. pase al 
Departamento «dle Obras Municipales, a sus 
"efectos, - (Fdo.); Germán Barbato Intendente 
Muvicival. - E. Mario Poyrot Director Gral. del 
.Dpto. qe Obras Municipales. 

Hista Comisión Especial fué constituida el 26 
ie Marzo de 1049, en el despacho del señor 
Diyestor General de Obras Municipales, y' de 
inmediato se abocó a la labor. 

Producido el informe preliminar de la Comí- 
sién Especial ésta remitió, por intermedio del 
Departamento de Hacienda en 5 de Junio” de 
1930, el anteproyecto de Legislación orgánica 
«le pavimentación en materia de régimen trl- 
butario de mejoras que contempla todas las 
etapas del proceso de administración y que 
procura. en tavor de los propietarios un régi- 
men financiero más conveniente que el actual. 
. ¡La.Dirección de Vialidad en Junio 22 de 1950, 
informó al respecto, proponiendo un nuevo 
articulado para los seis primeros capitulos del 
anteproyecto; y el Departamento de Obras Mu- 
nicipales, en 3 de Julio de 1950, produjo el 
siguiente informe, al expresar sus vistas: 

Montevideo, Julio $ de 1250, 

Remítase a la Secretaría de la Intendencia, 
expresándose que este Departamenta ha pres- 
veda detenida atención, al estudio del proyecto 
formulado por la Comisión Especial y con- 
cuerda con las opiniones vertidas en estas 
obrados, de que se ha procurado un cuerpo 
ár, disposiciones armónicamente estructuradas, 
que coordinan de manera racional la legisid- 
cion, sobre da materia, que agilitan el proce- 
dimiento administrativo y propenden a que 
los propietarios. frente a cuyos inmuebles ha 
de construirse el pavimento, se sujeten a un 
régimen financiero más favorable. 

La Dirección de Vialidad de Montevideo en 
€l informe que precede,ha enfocado el estudio 
de este problema desde el ángulo técnico 
constructivo y a tal efecto, ha. considerado 
conveniente, sín perjuicio de opinar en forma 
decidida. sobre el buen acierto con que se han 
conglomerado las disposiciones técnico-cons- 
tructivas de los diversos decretos de pavimen- 
tación actualmente en vigencia, ampliar las 
irodificaciones propuestas, agregando con ese 
«Qhjieto una nueva redacción para el artículado 
correspondiente a los seis primeros artículos 
«del, proyecto del nuevo decreto de pavimen- 
tación. 

Esas observaciones: de la. mencionada. infor- 
mante-abarcan distintos e del mecanis- 
mo: de la, técnica constructiva de pavimentos 
y las modificaciones en resumen consisten en 


QUe: 

a) Se amplía 12 zona, áue está exenta de la 
«conformidad de los propietarios, para la pavi- 
mentación de-sus calles, llevándola. fuera de 
la zona urbana, incorporando zonas, como las 
«balnearias, que ya. lo estan, por resoluciones 
vespeciales. y otias que por su características 
así es aconsejable, Ñ 

b)» Se reserva para. la Intendencia, Municí- 
gal la elección. del tipo de pavimento a adop- 
tarse; en-das vías de tránsito.en que se requiere 
«conformidad..de les. propietarlos,.éstos podrán 
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pronunciarse sobre el tipo elegido peto no 
«podrán imponer otro si no es aceptable por 
el Municipio. 

c) En las avenidas, ramblas y bulevares se 
establece contribución frentista hasta un an- 
cho de firme de dieciseis metros, límite que 
coincide en la contribución con el fijado por 
la Comisión para los propiedades con frente 
2 plazas y paseos públicos y siempre que la 
contribución no exceda del 30 % del aforo. 

d) Se aumentan los casos en que es posible 
efectuar ampliaciones de contratos, dentro del 
sexto de su valor, lo que permitirá abordar 
rápidamente obras urgentes. 

e) Se establece que el costo:de ja pavimen- 
tación debe ser el que resulte de la obra ter- 
minada, con las modtficaciones que puede oca- 
slonar en el proyecto, las alteraciones que 
puedan efectuarse de acuerdo con lo estatuido 
en los pliegos de condiciones y con lo que te- 
sulte en el caso de entrar en vigor nuevos lau- 
dos de Consejos de Salarios legalmente auto- 
rizados. ee 

f) Se mantiene la exención que los decretos 
actuales prescriben para el contribuyente, para 
la reparación y conservación de pavimentos, 
durante veinte años para los pavimentos y 
siete años para los mejoramientos; se juzga 
que no resultaría justo en que en tiempo en 
que se encuentran eximidos de reconstrucció- 
nes y remociones y en que puedan estar aún 
pagando el pavimento construído, se le exijan 
a ios propietarios nuevas contribuciones por 
«despertectos 'que no le son imputables, 

g) En la pavimentación suburbana no se 
establece límive en la contribución de los pro- 
pletarios, tal como está actualmente; sin em- 
bargo en casos especiales, a juicio de la Inten- 
dencia, podrá aminorarse ja contribución «si 
hubiere motivos para ello, como se ha hecho 
ya en algunos casos. La pavimentación en esta 
zona está, desde luego, sujeta a la voluntad 
de los propietarios. . 

h) $3e autoriza a la zona rural a construir 
"pavimentos urbanos, cuando las vías de trán- 
sito tengan «especiales características. 

i) Se Jimita la obligación municipal de to- 
mar a su cargo el tratamiento bituminoso, úni- 
“camente a los mejoramientos de caminos como 
está actualmente. 

3) Se prevé la ejecución de firmes econó- 
micos en dos etapas, pudiendo ser la segunda 
complementarla de la primera para un trata- 
miento superficial conveniente, evitando así 
importantes erogaciones actuales. 

k) Se faculta a la Intendencia Municipal el 
resolver arreglos de caminos con contribución 
de'materiales de parte de los vecinos, 

1) Se permite al propietario acogerse a los 
beneficios de este decreto, para la construcción 
de sus veredas, a su solicitud, 

'm) Se exime al Municipio de reconstruc- 
ciones posibles de veredas en el plazo com- 
prendido entre el año y los cinco años de su 
recepción provisoria y que fueren motivadas 
por ¿Causas imputables al propietario. 

" n) Se mantiene en quince días el tiempo 
'de convocatória para la licitación de obras 
comprendidas een este «decreto, el que no sería 
conveniente disminuir ya que algunas veces ha 
resultado escaso, atento a la cantidad de copia 
de planos y pliegos que muchas veces solicitan 
los licitantes y la obligación de éstos de recti- 
ficar los metrajes y de inspecelonar el terreno. 

En lo que respecta al primer punto a) es 

“evidente que'el desarrollo metropolitano y la 


constitución de nucléos caracterizados, como al-. 
gunas zonas balnearias, exige la modificación 
de los límites primitivos. Por ejemplo, por De- 
creto N* 6714 de la Junta Departamental se 
11jó que en la Zona de Carrasco, comprendida 
entre el Arroyo Carrasco, Camino General Má- 


.ximo Tajes, inclusive, calle Havre, Avenida Ita- 


lía, inclusive, Avenida Bolívia, Avenida Juan 
María Pérez, Avenida Arocena y Calle Daymán 
hasta el Arroyo Carrasco, no se. requería con- 
formidad de los propietarios frentistas para 
abordar la pavimentación de vías en el lugar, 
Además existen otras zonas con características 
especiales que soportan el costo de la payvimen- 
tación y en que el progreso de la ciudad exige 
la dotación de un firme adecuado, sin que 
pueda pesar definitivamente la voluntad com- 
pulsada de los propietarios en tal sentido. Ca- 
be, pues, a juicio de este Departamento la 
modificación propuesta. , 

La modificación propuesta en b) recoge un 
criterio largamente sustentado por este De- 
partamento. No es lógico que quede supeditada 
a la decisión exclusiva de los propietarios fren- 
tistas, la elección del tipo de pavimento con 
que debe ser dotada una vía de tránsito, Elio 
aebe ser abordado por las oficinas técnicas de 
la Intendencia Municipal, que consideran en el 
problema todos los factores generales que in- 
ciden en ia elección. Los vecinos generalmente, 
de ser los únicos llamados a optar por un tipo 
detzrminado de. pavimento, comunmente se 
expiden teniendo exclusivamente en cuenta el 
factor económico y ello, a veces, con un cri- 
terio totalmente equivocado. La ilusión de un 
primer costo bajo, por ejemplo, sin pensar en 
¿05 ulteriores gasios de conservación. Otras 
veces, frente al propóstto de los propietarios 
de elegir un tipo de pavimento costoso, se ha 
aconsejado la adopción de otro tipo de -pavi- 
mento más económico y en consonancia con el 
tránsito aperante. M 

Lo propuesto en el apartado c) condice co 
las situaciones reales ya planteadas y tutela 
más equitativamente los intereses generales. 
En d) se promueve un diligenciamiento más 
rápido de casos urgentes y en e) la justifica- 
clon es obvia. 

En cuanto a lo expresado en £) este Depar- 
tamento no conoce cuál es el espíritu que. mo- 
tivó que la Comisión Especial.haya dejado .sin 
efecto las anteriores disposiciones, que impe- 
dían cobrar al contribuyente nuevas cargas pa- 
ra reparación y conservación de pavimento 
durante veinte años en el caso de firmes de- 
fínitivo o siete años cuando se trata de me- 
joramientos. Pero parece evidentemente equí- 
sativo que se mantengan esas disposiciones tal, 
como lo propone la Dirección de Vialidad de 
Montevideo. No obstante este Departamento 
conceptúa que dos plazos fijados primitivamen- 
te en los decretos primitivos son susceptibles 
de modificación, atenuándolos parcialmente, 
En-efecto, en la fijación de los mismos inter- 
vino como factor la duración o vida probable 
de los pavimentos, en una época en que el 
tránsito vehicular no conspiraba tan sensible- 
mente como en la actualidad en la duración 
de dos mismos. Sin contar con el aumento 
substancial de vehículos putomotores en el pre- 
sente, automóviles y camiones, el tipo super 
pesado que ahora se utiliza, semi-remolques, 
ete,, hace que la vida probable de los payl- 
mentos se acorte y su conservación resulte 
senciblemente más onerosa. Además se sustl- 
tan casos en que surge la necesidad de no 
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esperar un término tan largo, Repavimentacio- 
nes en vias de tránsito cuyo pavimento se ha 
visto afectado por obras ulteriores, el ejemplo 
. de la calle Anador cuyo firme se vió sensible- 
mente alterado por la constiutción ulterior 
del saneamiento, o complementaciones en an- 
cho de calzadas cuya longitud primitiva no 
responde a las exigencias actuales del tránsito, 
y que obligan a una total reconstrucción del 
Tírme, son casos en que un plazo como el fijado 
en los anteriores decretos de pavimentación 
obstaculizan decididamente la acción edilicia. 

Aunque no escapa a la percepción de este 
Departamento las dificultades inherentes al 
cambio de plazo, término de las amortizacio- 
nes de bonos, pago de las últimas cuotas, etc, 
se inclina por aconsejar la reducción del mismo 
a quince años para los pavimentos y cinco pa- 
ra los mejoramientos. 

Los apartados 8), h), 1), 3), k), 1) y m), tien- 
áen a contemplar y mejorar diversas situació- 
nes surgidas de la práctica y este Departamen- 
to concuerda en la ventaja de su adopción. No 
así en lo que se refiere ai n), ya que se con- 
ceptúa mas conveniente lo propuesto por la 
Comisión Especial de limitar a aiez días como 
mínimo, el tiempo de convocatoria a postores 
para la licitación de las obras a que se 1e- 
ríeren los decretos. Ello no obsta evidentemen- 
te, a que se fíjen los plazos más convenientes 
en aquellos casos en que ellos se requiera, po” 
aría ser quínce dias en los casos generales, pero 
se faculta asi a la Administración de un me- 
canismo que le permita en situaciones de real 
urgencia, en poder utilizar el minimo fijado. 
. Ademas, en las situaciones apuntadas por la 
Dirección de Vialidad de Montevideo que modi- 
fícarnian los decretos de pavimentación en lo 
1écnico-constructivo, este Departamento esti- 
ma conveniente la adopción ae las «siguientes 
inclusiones y modiricaciones al proyecto de 
Decreto: 

1%) — Reincorpórar el siguiente inciso en 
lugar del último párrato del artículo 1? del 
proyecto de la Dirección de Vialidad de Mon- 
tevideo: “También podrán “renovarse O repa- 
rarse, total o parcialmente, por el mismo Ié- 
gimen legal, sujetando la nueva pavimentacin 
a los tipos y condiciones precedentes”. 

22 — Moclaratoria de que todos los caminos 
Nacionales, Departamentales y Vecinales, den- 
tro del Departamento de Montevideo, en lo que 
a pavimentación se refiere, son de cargó de la 
Intendencia Municipal, a la que queda su cons- 
trucción, reconstrucción, remoción y conset- 
yación, de acuerdo con los decretos Munici- 
pales vigentes. 

La razón de lo propuesto estriba en que los 
cuatro caminos. troncales de entrada a Monte- 
video: Av. Simón Martinez, Av. Gral. Eugenio 
Garzón, Av, de las Instrucciones y Camino 
Maldonado, fueron pavimentados Y conserva- 
dos por la Dirección de Vialidad del Ministerlo 
áe Obras Públicas, por tratarse de Caminos 
_Nacionales, las obras fueron' financiadas de 
” acuerdo con la Ley de Vialidad e Hidrografía 
, del 19 de Octubre de 1928; se intentó cobrar 
a los propietarios rurales de Montevideo, por 

zonas de influencia; pero su aplicación fué su- 
primida definitivamente por el artículo 49* de 
la Ley 4 de'Enero de 1934 de Contribución In- 
mobillaria. Es decir, que las propiedades ubi- 
cadas con frente a los caminos principales, en 
las zonas de mayor valor y de más rápida va- 
lorización, nunca pagaron nada por el pavi- 
mento construido 'en su frente, En cambio las 


propiedades ubicadas en los demás caminós, 
han costeado rigurosamente sus afirmados, 
contribuyendo hasta el 30 % de sus aíoros o 
más aún en muchos casos en que la Oficina 
Jurídica ha negado el derecho a ese límite. 

Mas aún, propiedades traslinderas de los 
cuatro caminos citados, no teniendo pavimen- 
to en su frente, han contribuido en zonas de 
influencia de caminos pavimentados por de- 
cretos Municipales. , 

Es injusta estas ltuación creada en los Ca- 
minos Nacionales dentro del Departamento de 
Montevideo. . 

En cuanto a otros aspectos, del proyecto de 
Decreto, éste Departamento: considera conve- 
niente y necesario la modificación de los pla- 
zos de la emisión circulante. Propone que se 
establezca que la Intendencia Municipal no 
podrá emitir Bonos de Pavimentación por un 
monto mayor de $ 7:500,000.00 por cada. bienio, 
dentro del límite total de emisión, o quizá aún 
mejor, ya que ello más se acerca a la realidad, 
establecer que la Intendencia Municipal no 
podrá emitir anualmente Bonos de Pavimen- 
tación por un monto mayor de $ 4:000.000.00, 
dentro del límite total de la emisión, 

El ritmo normal de construcción de pavi- 
mento en la actualidad, exige dicha modifica- 
ción, ya que el monto anual de obras proyec- 
tadas y contratadas supera sensiblemente. los 
$ 2:500,000,00, que de acuerdo con los decretos 
en vigencia, pueden anualmente afectarse. 

Por lag mismas razones convendría conside- 
rar la posibilidad de Hevar-a $ 35:000.000.00, el 
monto total de la emisión circulente de Bonos 
Municipales de Pavimentación, en lugar del 
actual que alcanza a $ 29:000.000.00, 

Yale lo mismo para el monto total de la 
emisión circulante de Bonos Municipales de 
Saneamiento, que convendría llegar a la suma 
de $ 30:000.000,00 en lugar de Ja actual de 
$ 25:000,000,00, eS 

Para financiar las ampliaciones y conserva- 
ción de las obras ejecutadas -en los Caminos 
Nacionales dentro del Departamento y para los 
demás caminos de Montevideo, podrían encon- 
trarse distintos arbitrios, como por ejemplo: 

a) Un 10 % del producido del impuesto a la 
natía establecido en el apartado b) del inciso 
2do. del artículo 2do. de la Ley de Vialidad e 
Hidrogralía citada. 

b) Un adicional del 1/2 % sobre el aforo del 
pago de la Contribución Inmobiliaria pare las 
propiedades ubicadas en la zona rural de 
Montevideo. 

c) Un 30 % del producido por el rubro Pa- 
tentes de Rodados que percibe la Dirección de 
Rentas de la Intendencia Municipal de Mon- 
tevideo. Ñ " o 

Estos fondos tendrian exclusiva aplicación 
a la realización de las obras señaladas, ya 
fueran ejecutadas por la Dirección de Vialidad 
de Montevideo o por licitación. 

Para terminar, este Departamento recuerda 
que el proyecto de Ley que ha elaborado la 
Comisión Especidl considera las imposiciones 
que se derivan de la ejecución de las obras de 
pavimento, saneamiento, etc., como contribu- 
clones de mejoras y establece el articulado en 
términos generales, que pueden comprender, 
previa declaración, todas las obras que afectan 
a los predios particulares “con gravámenes que 
constituyan derechos reales. Las disposiciones 
son comunes a las obras de pavimentación y 


“saneamiento; basta efectuar la declaratoria 


205 — 


correspondiente. - E.. Mario Peyrot, Director 
General. 
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Finalmente, los proyectos quedaron definiti- 
vamente, formulados en la forma en que se 
- iranscriba, debiéndose hacer notar que lo que 
cponcemnía a materia municipal fué aprobado 
por Decreto NY? 7336 de la Junta Depariamen- 
tal de fecha 26 de Octubre de 1950 y su modí- 
Aieativo No 396, de fechá 21/|12/950 y que la 
parte que requería sanción legislativa, Decre- 
to N? '/335, se encuentra a consideración del 
Parlamento, habiéndose ya aprobado en la 
«Cámara, de: Representantes. Por su parte el 
- Departamento Ejecutivo, remitió en 29 de No- 
yiembre de 1950 un mensaje al Ministerio del 
£gnterior, que actualmente se encuentra a reso- 
lución y que se transcribe en último término. 


DECRETO N? 1335 


LA JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE MONTEVIDEO, 
DECRETA: 


Artículo 12 — Acuérdase a la Intendencia 
Municipal la autorización prevista por el ar- 
tícnlo ¿56% de la Constitución de la República 
«e, inciso 6% del artículo 19% de la Ley Orgánica 
Departamental, para solicitar del Poder Le- 
gislativo. la sanción del siguiente proyecto de 

« ¿ey, sobre emisión de una deuda por pavimen- 
- o y saneamiento: 


PROYECTO DE LEY 


El, SENADO Y LA CAMARA DE.REPRESEN- 
TANTES DE,LA REPUBLICA ORIENTAL DEL 
URUGUAY, reunidos en Asamblea General, 


DECRETAN: 


Artículo 19 — Autorízase a la Intendencia 
Municipal a emitir Bonos Municipales de Payt- 
imertación y- Saneamiento en la forma y 
condiciones establecidas en los artículos si- 
guientes. Dichos Bonos llevarán la firma del 
intendente Municipal, del Secretario de la 
intendencia y del Contador General o Sub- 
contador Gentral Municipal. Anualmente, solo 
podrá emitir. hasta cuatro millones para obras 
«e pavimentación y hasta cuatro miflones para 
obras de saneamiento, siempre que la cantidad 
de Bonos circulantes —ineldido lo que se emita 
por este inciso— no sea superior a treinta y 
cinco mijlones para los Bonos de Payimenta- 
ción y a treinta millones para los Bonos de 
Saneamiento. 

Art. 22 — Los Bonos a emitirse gozarán de 
“un Mmterés:del 5 % anual, amortizable en veinte 
años, de conformidad a lo que fije la cuota de 
-anualidad. Los servicios de intereses se reali- 
zarán en 1? de Enero, 1* de Abril, 19 de Julio 
“y 12 de Octubre y las amortizaciones ordina- 
rias se-efectyarán en la primera quincena de 
dos, meses de Enero, Abril, Julio y Octubre.. Las 
amortizaciones de los Bonos se harán 'a la 
pujao por compra directa en el mercado, cuan- 
do: se cotizen 2 menos de la par y por sorteo 
str se cotizan a la par o por encima de ella, 
has “amortizaciones por compra directa debe- 
xzán ser autorizadas por la Intendencia Muni- 
cipal*determinando el precio máximo de com- 
¡pra de: dichos Bonos. 

Art, 39 — Eos Bonos emitidos se utilizarán 


pará el pago de obras de pavimentación, r8- 
noyación o reparación de pavimento, veredas, 
cordones y recimentación de cordones en eje- 
cución o que se efectúen dentro del futuro en 
el Departamento y Obras de saneamiento (pú- 
blico o domiciliarias), a cuyos efectos la Im- 
tendencia Municipal podrá vender o caucionar, 
en caso de que se pagara en efectivo, Por 
intermedio del Banco de Ja República o de 
cualquier otra institución barcaria, les Bonos, 
que resuiten necesarios. 


Art. 42 — El servicio de intereses y amorti- 
zación se efectuará con el producto de ja con- 
tribución a que están obligados los propieta- 
rios de acuerdo a los que establecen los decre- 
tos respectivos de pavimentación y sanea- 
miento. 


Art, 52 — En caso de resultar insuficientes 
los recursos destinados a cubrir anualmente la 
obligacion en virtud de los abrasos que se pue- 
dan operar en la recaudación, .autorízase a la 
Intendencia Municipal a emitir Bonos de 
Deuda Municipal por Contribución de Mejoras 
de Pavimento o Saneamiento, hasta las canti- 
dades necesarias para hacer frente a aquel 
servicio, pudiendo llegar la emisión ciremlante 
hasta, un máximun de diez millones para pavi- 
mentación y ocho millones para saneamiento, 


Art. 62 — El servicio de amortización. e inte- 
reses de la deuda que se emita de acuerdo a lo 
que establece el artículo anterior, será aten- 
atdo con Rentas Generales. 


Art, 7% — Si en los ejercicios posteriores se 
produjeran excedentes entre los servicios de las 
Deudas Municipales de Payimentación y Sa- 
neamiento y los ingresos que se obtengan por 
contribución de mejoras de acuerdo: a dicho 
concepto, se destinarán para efectuar amorti- 
zaciones extraordinarias de la Deuda Benos 
Municipales por Contribución de Mejoras de 
Pavyimento y Saneamiento, hasta su extinción. 
Si a pesar de ello subsistieran excedentes se 
aplicarán a amortizar extraordinariamente la 
Deuda de Pavimentación y Saneamiento circu- 
lante. 


Art. 89 —.Los Bonos que se emitan a fin de 
regularizar —en caso necesario— el servicio de 
las Deudas Municipales de Pavimentación y 
Saneamiento, gozaran de un, interés, anual de 
5% teinco por ciento), amortizable en veinte 
años. Los servicios de intereses se realizarán 
en 1? de Enero, 1? de Abríl, 1? de Julio y 1? de 
Octubre: y las amortizaciones ordinarias se 
efectuarán en la primera quincena de los meses 
de Enero, Abril, Jmio y Octubre. Las amortí- 
zaciones de los Bonos se. harán a, la puja 'o 
por la compra directa en el mercado; cuando 
se cotizen 4 menos de la. par y por sorteo .si 
se cotizan <a la. par o por encima de ella, Las 
amortizaciones por compra directa deberán ser 
autorizadas por la Intendencia Municipal de- 
terminando el precio máximo de dichos Bonos. 


Art, 92 — El plazo de amortización de los 
Bonos en circulación de pavimentación y sa- 
neamiento se extenderá en veinte años 120 
años) a contar de la promulgación de la, pre- 
sente ley, En virtud de lo que se establece en 
el inciso anterior, facúltase a la. Contaduría 
Municipal para aumentar los cupones: de la 
Deuda Municipal! Circulante de Pavimentación 
y Saneamiento, a su vencimiento, 


Art. 10% — Comuníquese, ete: 
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35) DA en a 


e. 


Art. 22 — Comuníquese. Sala de Sesiones 


de la Junta Departamental, a 28 de Octubre de 
1950. - éFdo.): JUAN B. MAGIA, ler. Vice 
presidente, - A. LAMBOGLIA DE LAS CARRE- 
RAS, Secretario General. 


Montevideo, Noviembre 3 de 1950. 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


19% — Diríjase mensaje al Poder Legistativo 
solícitando-su anuencia para la emisión de una 
deuda «por pavimento y saneamiento, conforme 
al texto aprobado por la Junta Departamental. 

22 — Acúsese, recibo al Decreto N? 7335 de la 
Junta Departamental: publíquese, incorpórese 
al registro correspondiente y téngase presente. 


DECRETO .N* 7336 


NUEVO REGIMEN RARA LAS OBRAS DE 
PAVIMENTO Y SANEAMIENTO. 


LA JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE MONTEVIDEO, 
DECRETA: 


CAPITULO 1 


Tipos. de pavimentación según zonas y vías 
de tránsito. ] 


Artículo 12 — La Intendencia Municipal de 
Montevideo .podrá pavimentar, según el régi- 
men de este Decreto, leyes específicas y demás 
decretos municipales vigentes, en cuanto no 
se opongan a ellos, las vías de tránsito com- 
prendidas en las zonas urbana, sub-urbana 
(centro poblado) y rural del Departamento de 
Montevideo, así definidas por los decretos de 
la Junta Departamenta!, a iniciativa de la In- 
tendencia Municipal, con adoquines, asfalto, 
hormigón, macadam, macadam con tratamien- 
to superficial bituminoso, u otro materia? de 
eficacia y duración semejante, salvo el empe- 
drado de cuña, que no podrá emplearse en 
ningún caso. 

a) Asimismo podrán pavíimentarse por este 
régimen, con materiales y en las condiciones 
que establezcan los Decretos y Ordenanzas 
respectivas, las calzadas para peatones 0 
veredas; 

e También podrán renovarse, repararse o 

orarse, total o parcialmente, por el mismo 
7ég en. legal, los pavimentos existentes, su- 
jetando la nueva pavimentación a los tipos y 
condiciones precedentes. 

Art, 2? — La Intendencia Municipal deberá 
eféctuár, a su costa —cuando aún no hubieren 
vencido los plazos de los artículos 8, 9 y Ti— 
el tratamiento superficial bituminoso de Tas 
vías de tránsito ya payimentadas, cuando ello 
resulte nécesário. 

Art, 39 — La vayimentación de carácter eco- 
nómico realizada conforme a este Decreto, en 
los caminos vecinales, que será definida por la 
reglamentación, no importa la fijación de n- 
veles definitivos para las construcciones que se 
levanten en los predios frentistas y que puetían 
ser afectedas por la obra de pavimentación: 
Es aplicable a estos pavimentos lo dispuesto 
por el articulo 22. 

Art. 49 — A los efectos de este Decreto, se 
considerarán: 


aj 

a) Zona urbana, sub-urbana y rural las que 
así defina y delimita la Junta Departamental 
a iniciativa de la Intendencia Municipal. 

b) Caminos nacionales, departamentales y 
vecinales, los así definidos por el Código Rurar 
y el Decreto-Ley de 13/2943, sobre “Calífica- 
ción y jurisdicción de Caminos”. 

e) Pavimento, no solamente el solado o fir«- 
me de la calzada pára vehítulos, sito tambiérr 
el de la calzada para peatones (veredas), como 
asimismo los elémentos estructurales aeceso- 
rios: cordones; cordonetas, muretes de con- 
tención, etc. 

ad) Piaza y Paseo Público, el lugar urbani- 
zado, ancho y espacioso, dentro de las "zonas 
urbanas y sub=urbaras de superílcie no menor" 
a 1.500 metros cuadrados. 

e) Costo, el que en definitiva cueste-ia obra 
ya sea por causas supervinientes noimputables 
a la admrinistración municipal, ya sea por mo- 
dificaciones técnicas necesarias, regularmente 
dispuestas. 


CAPITULO II 
Requisitos para ejecutár la pavimentación, 


Artículo 5%-— La ejecución delmavimento,err 
las distintas zonas del Departamento, estaré 
supeditada a los siguientes requisitos: 

2) En los centros urbaros (definidos ac— 
tualmente por el Decreto N% $443) se-requerl- 
rá para pavimentar por “el régimen «Je este: 
Decreto, la conformidad escrita: de la mayoria 
de los propietarios o promitentes compradores» 
a plazos por el régimen de la Ley N9 8733,-que- 
hubieren 'inseripto sus promesas: 

b) En la zona sub-urbana (centros-poblados. 
Decreto 5483) se requerirá la conformidad «es- 
crita de las dos terceras partes de "los propie»- 
tarios o.promitentes compradores definidos en 
el apartado anterior. cuya contribución re- 
presente la mitad del costo de la obra, o la: 
conformidad de la mitad de los propietarios o 
promitentes compradores precitados, cuya con- 
Ertbución iguale los dos tercios del costo de la 
obra 

ec) En la conformidad escrita referida: se 
determinará el tino de pavimento que se pro- 
yecta construir; la Intendencia Municipal no 
podrá varlar vor sí el pavimento acentado, 
Cuando no hubiere aceptación de un tipo de 
pavimerto, se podrá proponer otro, pero en 
ringún caso quedará librado a %a elección «de 
los vontribuvertes, 

A) La Intendercia Municipal: podrá dispo- 
ner por sí la pavimentación delas vías de 
tránsito comprendidas dentro de la zona -ur- 
zana tealles, avenidas, bulevates; tete): de Ta 
zona rural ftáaminos) y; %ún fuera de esas 
zonas, de aquellas vías de tránsito: que expre- 
samente disponga por Decreto la Junta De- 
partamental, e iniciativa de le Interdencta: 

e) En las vías de tránsito en-que corres- 
pondan, la construcción de veredas por este» 
régimen legal, se hará a solicitud expresa del 
o Tos contribnventes, nudiendo-no obstante la: 
Intendencia Municinal disponervor:sí su cons 
trucción por este rérimen. en el caso de pro- 
pietartos omisos x la intimación de construirlas. 
por su cuenta, 

Art. 69 -— La Intendencia Municival no-esta- 
rá oblizada a:requerirconformilades" previstas 
en el artículo 5% para la constrúcción de tre- 
chos complementarios del pavimento de calles, 
irrferiores 4 una cuadra enterayalecaminosán- 
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, 
feriores a cien metros lineales, cuando ello fue- 
re necesario para completar o unir pavimentos 
ya construídos o a construirse. En estos casos 
la Intendencia Municipal usará el solado o 
firme que considere conveniente. 


; CAPITULO 11 
Contribución y límites contributivos. 


Artículo 7? — El costo total del pavimento 
será de cargo de los contribuyentes beneficia- 
dos por la obra, con las salvedades siguientes: 

a) En la zona rural del Departamento de 
Montevideo, la contribución especial a cargo de 
los contribuyentes, no nodrá exceder del trein- 
ta por ciento (39 %) del valor real avalúo de 
los Inmuebles para el pago de la Contribución 
Inmobiliaria. 

b) Enla zona sub-urhana del Departamen- 
to, esa contribución no podrá exceder del cin- 
cuenta por ciento (50 %) del mismo valor real. 
Los déficits de financiación. en unn y otro caso 
serán de cargo de la Intendencia Municival. 

c) Antes de proceder a la ejecución de un 
pavimento. la Intendencia Municipal podrá so- 
lícitar de la Dirección General de Catastro v 
Administración de Inmuebles Nacionales el 
reaforo de todos los inmuebles afectados. 

d) Las contribuciones dentro de cada zona 
pravarán acumulativamente los: inmuebles 
afectados hasta los límites establecidos, sin 
perjuicio del derecho que para la Administra- 
ción establece el inciso anterior. En los casos 
de inmuebles fronteros a los límites de las zo- 
nas rural y sub-urbanas. las contribuciones se 
establecerán acumulativamente hasta el por- 
centaje mayor. 

Art. 82 — Los contribuyentes gravados por 
aplicación de este Decreto, salvo 'los casos de 
pavimentación de tipo económico y de veredas, 
quedan eximidos durante veinte años de todo 
pago por concepto de reconstrucción o remo- 
rión de los pavimentos construidos. 'a contar de 
la fecha. de recepciórr provisoria del pavimento, 

Art, 92 — Lbs contribuyentes por pavimen- 
tación de tipo, económico quedan eximidos de 
Jas prestaciones referidas en el artículo ante- 
rior con resvecto al camino de nue son fren- 
tístas, vor el término de sicte años. 

Art. 109 — Las limitaciones establecidas nor 
los artículos 82 y 9%, no alcanzan a las contri- 
buclones que se Impusieren por calzadas com- 
plementarias de Jas existentes, con el mismo 


o diferente tipo de pavimento. siempre qaue' 


las contribuciones no excedan el límite de los 
artículos 79 y 159, 
Art, 119 — Asimismo quedan eximidos los 


contribuyentes indicados en los artículos 99 y- 


109, de todo gasto de conservación, resnectiva- 
mente por un término de quince y de cinco 
años. 


Art. 192 — Los contribuyentes por veredas: 


construúídas por licitación pública. quedan ext- 
midos vor un término de cinco años de todo 
gasto de reconstrucción 'o remoción, "salvo en 
caso de obras convplementarias o de repara- 
ción de deterioros imputables al contribuyente. 
La conservación será de cargo del contratista 
durante el término de un año de la recepción 
provisoria; la posterior será de cargo del con- 
tribuyente frentista. 

Art. 132 — Vencidos los términos estableci- 
dos en los artículos anteriores, quedan libera- 
dos para financiar múievas obras o reconstruir, 


remover o conservar las ya hechas, los porcen- 


tajes imponibles, establecidos por el Art. 7%, 

Art, 142 — La renuncia de los contribuyentes 
a los límites impositivos establecidos en los 
Arts. 79, 8%, 99, 100, 119, 122 y 13%, debe ser 
expresa y por escrito. 

Art. 159 — En las vías de tránsito en que 
el pavimento de la calzada para vehículos ten- 
ga más de doce metros de' ancho, los contri- 
buyentes están obligados a costear hasta ese 
ancho, siendo el exceso de cargo de la Inten- 
dencia Municipal, salvo el caso de contribu- 
yentes frentistas a bulevares, avenidas, ram- 
blas, playas y paseos públicos, aus estarán 
obligados a costear hasta un ancho de ocho 
metros, —siempre que su contribución total no 
exceda del cuarenta por ciento (40 %) del va- 
lor real de aforo de sus inmuebles para el vago 
de la Contribución Inmobiliaria, Si excediera, 
la contribución será hasta el ancho de doce 
metros y el déficit de cargo de la Intendencia 
Municipal, los contribuyentes frentistas a pla- 
vas y paseos públicos costearán, dentro de Jos 
límites preíndicados, hasta un ancho de dos 
tercios “del pavimento “de la calzada para ve- 
hículos. Los tinos y dimensiones de las veredas 
serán lo que. fije la legislación municipal co- 
rrespondiente. ; 


CAPITULO IV 
Del modo de ejecución de las obras. 


Artículo 16 -- Las obras de pavimentación 
de calzadas de calles y caminos y de construc- 
ción: de veredas. se efectuarán por empresas 
partienlares, adjudicándose vrevia licltación 
pública, vor un término «mínimo de diez días 
entre el llamado y:la apertura de propuestas, 
o por administración. en los casos previstos en 
el ínciso 37 del Art. 352 da la Ley Orgánica De- 
partamental. (Ley -N9 9515). 

Art. 179 —El Denartamento Djecutiva padrá 
extender el “cuantum” de Jas obras adiudica- 
das hasta un sexto de su valor, sólo por alguna 
de las siguientes causas: 

a) Solicitud de los propietarios o promiten- 
tes compradores a. plazos de inmuebles con 
frente a calles o caminos de la zona a que co- 
rresponde el contrato dentro de las mayorías 
establecidas en el Art. 6%, caleuladas con 
relación al aumento de obra: 

b) Cuando medie urgencta y por clrcuns- 
tancias esbertales o imprevistas. no pueda es- 
nerarse el tiempo que exigiría una nueva 
citación. 

e) Cuando se trate de pavimentaciones 
comprendidas en el Art. 6% de este Decreto, 

d) Cuando .se trate de pavimentaciones de 
calles y caminos recientemente abiertos, previa 
expropiación pública. (Art. 52 inc.-d), 

e) Cuando se trate de vavimentaciones de 
veredas y medie solicitud de la mayoría de los 
contribuventes frentistas, n se esté en el caso 
del. Art. 59 inc. d), parte final, ya se trate de 
construcción. reconstrucción o reparación, y 

f% Cuando los aumentos resulten de modi- 
ficaciones técnicas necesarias en las soluciones 
construetivas licitadas, siembre que aquellas 
no importen obras de índole distinta a las 
citadas. 

Art. 182 — La Intendencia Municipal podrá 
autorizar la construcción. de pavimentos por 
contrato directo entre contribuyentes y em- 
vbresas pavimentadoras, slempre que se acevte 
Ja intervención técnica vrevia y la fiscalización 
de las obras por las oficinas técnicas municl- 
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bales. Rige igualmente en este caso lo dispuesto 
por los artículos 8%, -90, 119 y 12, pero no se 
admitirá la financiación con Bonos-Municipa- 
les de Pavimentación. 


Art. 192 — La piedra u otros materiales que 
se extraigan de las vías de tránsito, cuando se 
construyan o refaccionen pavimentos, serán de 
propiedad del Municipio. 


CAPITULO V 


Costeo de los pavimentos y cómputo de la 
contribución. 


Artículo 20% — El costo de los pavimentos de 
calles y caminos, con excepción de los regulados 
por el apartado siguiente, inclusive las bocaca- 
les, gravará a los inmuebles frentistas a pro- 
rrata de sus metros de frente a la vía pública. 
El costo de los pavimentos de los caminos na- 
cionales o departamentales, en la zona rural 
del Departamento. gravará a los inmeubles be- 
neficiados en Ja siguiente proporción: cuaren- 
ta por ciento (40 %) a los inmuebles Frentistas 
a prorrata de sus metros de frente. Sesenta 
por cinto (60 %) a Jos inmuebles freñtistas o 
no, con acceso directo o indirecto al camino 
pavimentado. que se hallen comprendidos a 
menos de mil metros de ese camino, en pro: 
pordión a las áreas comprendidas en esta zona 
de infiuncia y según el coeficiente que inme- 
diatamente se expresará. Esta contribución del 
sesenta por ciento (60 %) se prorrateará en la 
siguiente proporción: a los inmuebles frentistas 
Y a los que disten menos de quinientos metros 
del camíno pavimentado, proporcionalmente al 
total de sus áreas comprendidas en la zona de 
influencia preindicada: a los comprendidos 
entre los quinientos y los mil metros, propor- 
cionalmente a los dos tercios del área cora- 
prendida dentro de, esa zona de influencia, 
Para determinar las distancias, a los efectos 
del apartado anterior, aquéllas se medirán a 
contar del límite de los inmuebles más próxi- 
mos al camino pavimentado, siguiendo el eje 
del o de Jos caminos que sirven de aceeso.más 
directo al camino a costear. 

. Art. 219 — El costo de los pavimentos cons- 
truídos en las entrevias y a cincuenta centi-. 
metros a cada lado de las vías será de cargo 
de AMDET.o de las respectivas empresas eon- 
ceslonarias. El importe, que no se deducirá del 
monto a» cargo de los varticulares contribu- 
ventes, será de beneficio del Municipio y se 
destinará al costeo de esas obras a sy cargo o 
a conservación de pavimentos. _ 

SS 
mm. SBAPITULO VI 


Garantía. 


Artículo 22% — Si con motivo de, fracciona- 
miento, apertura de calles o por euálquier otra 
causa, un contribuyente libra al uso público 
varte de su inmueble afectado por la contri- 
bución de pavimento, cordón, vereda, ete, 
perdura para dicho contribuyente la obligación 
tributaria por el frente y área originarios, que- 
«lando asimismo afectadas en garantía, las 
áreas particulares, Consecuentemente, no se 
aprobarán fraccionamientos, aperturas de ca- 
Mes, espacios libres. etc. sin que previamente, 
se compruebe por el contribuyente.haber abo- 
nado la contribución por las obras.correspon- 


dientes a dichos. frentes. y 


LAPITULO VII 


De las formas de paga de la contribución por 
mejoras, 


Artículo 23% — La contribución que adeuda 
cada contribuyente por pavimento podrá can- 
celarse al contado o en sesenta cuotas trimes- 
trales, exigibles, la primera a los noventa días 
de vencido el emplazamiento hecho por la 
Municipalidad, salvo las excepciones sigulen- 
tes: La contribución que se adeude por con- 
cepto de pavimentación de tipo económico. 
Art. 32, podrá cancelarse al contado o en vein- 
ticuatro cuotas trimestrales en las condiciones 
precedentes. La contribución que se adeuda por 
vereda, se podrá cancelar también al contado 
o en veinte cuotas trimestrales en las condi- 
clones precedentes. La no presentación del 
contribuyente a cancelar su obligación dentro 
de los treinta días del emplazamiento, hará 
presumir “de jure” que el contribuyente se 
acoge al régimen del pago en cuotas, 

Art, 242 — El emplazamiento se hará por 
avisos publicados por quince días en los dia- 
rios de la Capital, Boletín Municípat y por 
murales que se fijarán en as calles y caminos 
pavimentados, La fecha de la contribución a. 
cargo del particular a todos los efectos será la 
del vencimiento del emplazamiento. La forma 
del emplazantiento y su contenido será regu- 
lada por la reglamentación, 

Art. 25% — Cualquier reclamación que. se 
quiera deducir por el contribuyente contra la 
contribución especial debe necesariamente ha- 
cerse dentro del término perentorio de treinta 
(30) días de vencido el emblazamiento, Sólo 
se admitirán. vencido este término preclusivo, 
recursos tendientes a corregir errores de men- 
sura o arltméticos de liquidación, vero aún en 
este caso, el Municipio no efectuará devolución 
alguna de contribuciones ya percibidas, ni de 
intereses o recargos. Cuando se hubiere recla- 
mado en tiempo y tuviere razón el contribu- 
yente, los intereses correrán en su contra a 
partir de la resolución recaída en la recla- 
mación, En caso de resolución denegatoria, 
correrán desde el vencimiento del, empla- 
zamiento., Ñ ¡ tl 

Art. 26? — En caso de optarse-por-el pago 
en cuotas, se abonará un interés: del seis por 
ciento (6 %) anual y, en caso de: mora, otro 
punitorio de seis por ciento (6 %) sobre las 
cuotas vencidas e impagas. Estos intereses no 
son capitalizables, salvo en caso de conversión 
de “Denda Pública” o cuando especialmente se 
determine por Decreto Municipal. 

Art, 279 — Sólo podrá recurrirse a la vía ju- 
dicial cuando el contribuyente adeuda cuatro 
cuotas trimestrales. La ejecución se hará siemn- 
pre por el total de la contribución que afecta 
al inmueble, pues se darán por vencidas todas 
las demás cuotas impagas. Cuando un inmueble 
resulte gravado por varias contribuciones de 
mejoras de la misma fecha o fechas distintas, 
pero igualmente en mora,se acumularán slem- 
pre las acciones ejecutivas a intelar. (CPC. 
Art. 2870). 


De las quitas y esperas y del Tribunal Asesor. 
CAPITULO VIT 
Créase un Tribunal Asesor. de carácter ho- 


norario compuesto por los tres miembros si- 
guientes, designados por el Departamento 
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Ejecutivo: Un delegado de la Oficina Jurídica, 
uno del Departamento de Hacienda y uno del 
Departamento de Obras. Este Tribunal será 

* convocado e instalado por la Secretaría de la 
Intendencia Municipal y funcionará en el local 
y con "personal de la Intendencia. 

Art. 29 — Será competente este Tribunal 
Asesor para estudiar la situación «conóntica 
fle tos contribuyentes que padezcan éjecución 
judicial “sobre sus bienes y no se hallen en 
estado de solventar su obligación y aconsejar: 

a) “Esperas o nuevas fórmulas de pago; y 

b) Quitas, ya sea sobre los recargos. los 
intereses, los costos y aún sobre el capital. El 
dictamen de Tribunal será elevado a la Yn- 
tendencia Municipal, la que en caso de quita, 
sí compartiera el dictamen, elevará a la Junta 
Deyartamental el correspontiiente proyecto de 
resolución, 

El Tribunal deberá victaminar dentro de Tos 
noyenta días de la interposición de la solícitud 
por" el contribuyente. Si vencido ese término, 
no hubiere recaido dictamen, ese silencio se 
irterpretará como resolución denegatoria. 

Art. 302 — Los contribuyerttes deberán pre- 
sentar su solicitud ante la Oficina Jurítlica, la 
que, asimismo, les notificará la resolución que 
recaiga. La sola presentación del coritribuyen- 
te mediando reconocímiento liso y llano de la 
deuda, autoriza a la Ofidina Jurídica a solicitar 
la suspensión de los procedimieritos judiciales 
por un término de tres meses, antpliables a 
otros tres. 


CAPITULO IX 
Régimen financiero. 


Artículo 31% — Las obras ejecutadas por el 
. répimen de este Decreto se financiarán con 
las deudas públicas “Bonos Municipales de 
Pavimento y Saneamiento” y según las demás 
disposiciones siguientes, 

Arb. 322 — Incorpórese en el presupuesto 
Municipal dos nuevos Capítulos: uno de “in- 
gresos” y otro de “egresos”, El primero deno- 
minado “Ingresos por Contribución Especial de 
Mejoras con destino Especial”, que se presu- 
puestará conforme a la probable recáémdación 
anual a obtenerse por tal concepto. El seguntlo 
denominado “Grastos con cargo a “Imgresos por 
Cortribuctón Especial de Mejoras con destino 
Especial”, comprenderá el servicio de amortí- 
zación e intéreses conforme al circulante exis- 
terrte a1-promulgarse el Presupuesto. 

Art, 33% — Eos contribuyentes deberán efec 
tuar, en todos 'los dasos, sus pagos en le Teso- 
rería: Municipal. - 

Art. 34% —. En todos los casos de pagos a 
plazos se: calcularán los “intereses con aplica” 
ción de la cuota de anualidad. Dicha cuota sel 
caltulará sobre la base de un Interés del seís' 
por dlento (6 %) anual y, en caso de mora, otro 
punitorio de seis por clerito (6 %). anual sobre: 
las cuotas vencidas e impagas. 

Art. 859 --— Ea Contaduría Municipal pro- 
curará unificar las fechas de pago de las cuo- 
tas de todas las contribuciones especiales por 
mejoras a los meses de Enero, Abril, Julio y 
Octubre. Los intereses correspondientes a los 
días que median entre las fechas que empiezan 
a correr para la cuota y la qúe fije la Conta- 
duría, de acuerdo con este artículo, serán 
agregados ar capital de la cuenta. El” mismo 
procedimiento se adoptará con lás que se for- 
niulexr en lo súcesivo. 


CAPITULO X + 


Disposiciones transttorias. * 


Artículo 362 — Los contribuyentes que se 
encuentren atrasados en el pago de cuentas 
de pavimerito y saneamiento formuladas con 
arreglo a los términos de Tos Decretos 1043, 
1074, 1098, 1368, 1816, 2409, Leyes Nacionales 
del 28 de Jullo de 1913 y 7 de Junio de 1916 y 
Decretos de la Asamblea Representativa Nos. 
556, 1126, 1521, 1816 y 1750; adiclonales y re- 
glamentarias que tengan pendiente los intere- 
ses devengados por los saldos detudores de di- 
chas cuentas podrán incorporar al capital 
pendiente de la cuenta los intereses impagos. 

Art. 372 —'El importe formado con el capital 
penúieríte de la cuenta 'los interests impagos, 
can lós intereses deveneados, deberá ser cán- 
cetado por trimestres vencidos, que se codivrá 
a "partir de exa intorporatión, conforme a lo 
Atspuesto pot el artículo 239 estableciéndose al 
efecty la corresporilerte cuota de anuálidad. 

Art. 382 — La capitalización st hará sobre la. 
base de un Interés de cinco por ciento mua? 
sobre los saldos adeúdados, hasta la Techa des 
la mismu, exonerándose'los inftereses de mófe 
(YecArgos?. : 

Art. 399 — En azso de que el contribuyente 
deciditra ttozerste a lás facilidades que otorga 
el preserte Decreto, deberá presentarse dentro 
delos poventa (50) días de la promtlgación del 
miisrto; en la Contaduría Municipal, exhibiendo' 
€: titulo Ye propíedad, certificado respectivo o 
la última plemilla de 'Contribución Inmóbilia- 
rla, a efectos de retonocef su cuenta. Si el 
contribuyefíte ho se presentara a optár por uno 
a otro Fégimen, la Ihitendenéía. Municipal pro- 
cederá ejecutivamente Al cobro de loz saldos 
de acuerdo a los plazos que se fijan en este 
Decreto. 

Art, 40% — Los contribuyentes en mora aue 
no quisieran acogerse al régimen previsto, de- 
berán actualizar sus- cuentas dentro de un 
Pflazó único de tres meses ad contar de la. pro- 
mulgación de esta Ley. 

Art, 41? — Los contribuyentes que se en- 
cuentran al día en el pagó de sus cuentás a la 
an del presente Decreto, podrán. 
outar por los nuevós plazos fijados por el Art, 
377 ó por liquidar su cuenta en los trimestres 
que faltaren para completar el plazo que fl- 
jada el régimen anterlor. 

Artículo 222 — Autorízase, a partir de la 
promulgación de este Decreto y para todos 103 
que se acojan a las facilidades que gtorga, el 
pago del 30 % en Bonos para las cuotas qUe se 
determinen y saldos atrasados, que se paguen 
en el futuro. Los contribuyentes que se en- 
cuentren al día, podrán abonar el capital en 
Bonos, los que serán recibidos, en unu y vtro 
caso, por su valor nominal. 

Artículo 432 — Considérase como zóna ur- 
Yana, a los efectos de la aplicatión de esteDe- 
creto, la comprendida dentro de! siguiente pe- 
rímetro (inclusive ambos frentes de las vías 
limitrofes): Arroyo Miguelete, Conciliación,. 
Arraciada. José B. Freire, Santa Lucía. Castro,. 
Molinos de Raffo, Millán, Arroyo Miguelete; 
Caminos José M, Silva, Burgues. Chiriborazb, 
Avúa. General Flores, Corrales, 20 de F?brero,. 
Cartasco, Isla de Gaspay, Arroyo Malvín, Avd 
Italia, Hayre, Gral. Máxito Tijes, Arroyo C4- 


rrasco y Río de la Plata. 
dencia Mubidipat 


Artículo 44? — La Int 
coordinará, ep un texto único las disposiciohes: 


cr 


de este Decreto con las de la Ley relativa 'a 
modificaciones de la garantía, prescripción y 
ejecución de las contribuciones especiales por 
mejoras de pavimento y sanemiento y con las 
disposiciones referentes 4 emisiútrde las deu- 
das Públicas “Bonos Municipales de Pavimen- 
tación y Saneamiento” y “Deuda Municipal de 
Contribución de Mejoras de Pavimento y Sa- 
neamiento”. 

Artículo 45% -- Las limitaciones tributarias 
establecidas en el Art, 79 inc. a) se aplicarán 
a los casos planteados con anterioridad a la 
vigencia de este Decreto, Declarándose asi 
comprendidos en las limitaciones que fija el 
Art. 19 del Decreto N9 1074, las contribuciones 
determinadas acumulativamente por la apli- 
cación de los Decretos Nos. 1074, 1098, 1779 y 
2459, siendo el excedente de cargo del Muni- 
cipio. 

Artículo 48% -— La vigencia de este Decreto 
queda subordinada a la aprobación de los dos 
cuerpos legales referidos en el Art, 440, 

Artículo 47? — Comuníquese. 

Sala de Sesiones de la Junta Departamental 
a 26 de Octubre de 1950, 

(Firmado:) 
JUAN B. MAGLIA 
1er. Vice-Presidente 
A, Lamboglía de las Cnrreras 
Secretario General 
Montevideo, 31 de octubre de 1950, 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELVE: 


Promúigase; hágase saber a la Junta Depar- 
tamental, publíquese, a sus efectos transcrí- 
base a los Departamentos de Hacienda, de Ar- 
quitectura y de Obras Municípales y a la Con- 
taduría y Tesorería Generales; incorpórese al 
Registro correspondiente y archívese los an- 
tecedentes, 

(Firmado:) 
ALVARO CORREA MORENO 
Intendente 
Miguel A. Clavelli 
Secretario 


DECRETO N?* 7395 


“DECRETA: Artículo 19 — Sustitúyanse los 
articulos 392 40 y 42% del Decreto N9 1336, san- 
clonado por la Junta Departamental el 26 da 
Octubre de 1950, por los siguientes: 

Artículo 390 — En caso de que el contribu: 
yente decidiera acogerse a las jacilldádes que 
otorga el presente Decreto, deberá presentarse 
dentro de los noventa (90) días de la vigencia 
del mismo, en la Contaduría Municipal, exhl- 
biendo el título de propiedad, certificado res- 
pectivo o la última planilla de Contribución 
Inmobiliaria, a efectos de reconocer su cuen- 
ta. Si el contribuyente no se presentara a 0p- 
tar por uno u otro régimen, la Intendencia 
procederá ejecutivamente al cobro de los sal- 
dos de acuerdo a Jos plazos que se fijan en 
este Decreto. 

Artículo 409% —- Los contribuyentes en mora 
que no quisieran acogerse al régimen previs- 
to deberán actualizar sus cuentas dentro de 
un plazo único de tres meses a contar de la 
vigencia de esta Ley. ; 

Artículo 422 — Autorízase, a partir de la vi- 
gencia de este Decreto y para todos los que se 
acojan a las facilidades que otorga, el pago 
del'50 % en Bonos para las cuotas que se de- 
terminen y saláos atrasados que se paguen en 


el futuro. Los -contribuyentes que se encuen- 
tren al día, podrán abonar el capital en Bonos 
los que serán recibidos, en uno y otro caso, 
por su' valor nominal”. 
. Artículo 22 — Comuniquese. 

Sala de Sesiones de la Junta Departamental, 
a 7 de diciembre de 1950. 


(Firmado:) 
OSCAR GOLDIE ARENAS 
2do0. Vice-Presidente 
A. Lambogiia de las Carreras. 
Secretario General 


Montevideo, Diciembre 21 de 1950. 


EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE MONTEVIDEO, 
RESUELYE 


Promúlgase, hágase saber a la Junta Depar- 
tamental, publíquese, a sus efectos transcrí- 
base a los Departamentos de Hacienda, de 
Arquitectura y de Obras Municipales y a la 
Tesorería y Contaduría General, incorpórese 
al registro correspondiente y archívense los 
antecdentes. — (Fdo.); ALVARO CORREA 
MORENO, Intendente Municipal. - Miguel A. 
Ciayelli, Secretario. 


Montevideo, 29 de noviembre de 1950. 
Señor Ministro del Interior, 

DOCTOR DON DARDO REGULES, 
Señor Ministro: 


El Intendente Municipal de Montevideo, tie- 
ne el honor de ocurrir, por su digno interme- 
dio, al Poder Ejecutivo solicitando se sirva 
propiciar ante el Parlamento Nacional la san- 
ción de una ley, conforme al proyecto que se 
acompaña, modificativa del régimen legal vi- 
gente en matería de garantia, prescripción y 
ejecución de contribuciones especiales por me- 
jora de pavimentación y saneamiento. . 

El Gobierno Departamental, como fruto de 
una experiencia de más de dos décadas en lo 
referente a obras de urbanización, y después 
de muy meditados estudios, acaba de adoptar 
un sistema, que estima más racional, para la 
realización de obras de pavimento, saneamien- 
to, veredas, ele. y para las tributaciones pe- 
cuniarias a cargo de los propietarios de los 
bienes servidos por las mejoras. 

Tal ordenanza municipal —decreto N? 7336, 
cuyo testimonio se adjunta— estatuye en el 
artículo 46 que su vigencia queda subordinada 
a la aprobación de los dos cuerpos referidos en 
el artículo 44 y el artículo 44 dice: “La Inten- 
dencia Municipal coordinará en un texto úni- 
co, las disposiciones de este Decreto con las 
áe las ley relativas a modificaciones de la ga- 
rantía, prescripción y ejecución de las contri- 
buciones especiales por mejoras de pavimento 
y saneamiento y con las disposiciones referen- 
tes a emisión de las Deudas Públicas “Bonos 
Municipales de Pavimentación y Saneamien- 
to” y “Deuda Municipal de Contribución de 
mejora de Pavimento y Saneamiento”. 

En lo que dice relación con la emisión de 
las deudas la Intendencia, en estos dias, di- 
rige mensaje al Cuerpo Legislativo, solicitando 
la anuencia prevista por la Constitución de la 
República en su artículo 256, 

Se expresan a continuación los fundamen- 
tos que determinan a la Intendencia a solici- 
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tár del Póder Ejecutivo se digrte Promover añ= 
tewel «Poder -Legislativo el proyecto de ley a 
quese-ha:hecho mención. 

El proyecto que la Intendencia Munitipal de 
Montevideo propone en materia de procedi- 
miento para. la ejecución de contribuciones de 
Iejora por pavimento y sansamiento, persigue 
fundamentalmente el logro de dos finalidades 
de“evidente interés general: 1% organizar un 
régimen más eficaz de rescate de los fondos 
que la Comuna invierte en la ejecución de esas 
obras, ««orrigiendo defectos revelados por su 
práctica de 22 años; con lo cuál, correlativa- 
mente. se garantizaría mejor los papeles pú- 
blicos emitidos para financiar esas obras, en 
cuanto «al: régimen propuesto perfecciona la 
garantía real, extiende la prescripción y, ase- 
gurando una mejor percepción de las contri- 
buciones, viene a facilitar y regularizar el ser- 
vicio de interés y amortización de las respec- 
tivas deudas públicas; y 2% Aliviar las cargas 
que «pesan sobre el contribuyente, simplifican- 
do trámites legales que la práctica reiterada y 
nociva —ha revelado inútiles o contraprodu- 
centfes— a través-de cerca de 15.000 ejecuciones 
erreste tipo de-juicios; la reducción de la-one- 
rosiddd de "los juicios ejecutivos, no se persi- 
gue sólo a través de la simpiificación der jui- 
cio ejecutivo, orzanizada sín mengua del de- 
recho de -delensa del ejecutado sino a si mis- 
mo estableciendo un régimen de costas más 
favorables. 

Señaladay estas características generales del 
proyecto se pasa a fundar en detalle, sus dis- 
posiciones: 

19) En materia de garantía. real (Art. 19) Se 
fhtroduce latinnovación de establecer la prefe 
rencia del-derecho real «de garantía de la obli- 
gación tributaria por pavimento o sansamien- 
t y» sobre los demás «derechos reales de garan- 
tia, - (hípotecarios o «asimilados -a la hipotecar 
y sobre el'tereehb real especial del adquirente 
a pládzbsen-el-cato del artículo de la-ley Ne 
8733, de 17 VEI193Y; esta innovación, que viene 
e un exiterio practicamente acepta- 
dd hasta por e+ Barco Hipotecario del Uru- 
guay, y'oue consagra una -sotución adopiada 
pormnumérosas legislaciones extranjeras, tien- 
demás que nada a prevenir diseusiones sobre 
el punto:, 
" La justicia de la solución es además eviden- 
te: tanto cn: pavimento como el saneamiento 
soh obras públicas costosas que incorporan al 
inmueble en que sirven una valorización consi- 
derahle; a menudo” muy superior ala de su 
total valor orighTario, y que son financihdas 
por'la' Administración, la que: no puede estar 
expuesta a rissgo alguno en :el resarcimiento 
de “los importes: que: adolantó para la obra, 
pues con esa recaudación sirve regularmente 
las, intereses y la “amortización de la deuda 
emitida. Cabe -señalar; finalmente, que como 

legislación” de fondo proyectada establece 

rudéntes" limitaciones al gravamen por con- 
tripucighes de tasjora en reláción al aforo in= 
mobiitarió y a otros elementos, esta preferen- 
cix- no puede entorpecer el disfrute económico 
de los bienes por sus propietarios, 

2%). E matería de prestripoión (Art, 4%) se 
propone la elevación del término de cinco a 
diéz"años;. esta solución está aconsejada por 
lar experiencia que ha revelado a exiguidad del 
térmiro de tinco "años; este término presertp> 
tivo, de, diez años, que es el mismo que rige 
pira. Ja ¿Contribución Inmobiliaria, es necesa- 

0; por canto; en la "práctica, no siempre es 
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fá01 individualizar un eontribúyente moroso 
o, aún individualizado, es a menudo muy di- 
Tícil obtener un reconocimiento de la obliga- 
ción tributaria o un pago que interrumpa la 
prescripción. Esta dificuitad práctica de inte- 
rrumpir en tiempo la prescripción de 5 años, 
no es imputable a la administración, sino a 
deficiencias de las Puentes hapituales de infor 
mación (Catastro, Impuestos Directos, vecinos 
etc.) para individualizar a un contribuyente y 
muy frecuentemente a la mala.fé del mismo 
o de sus asesores, que entorpecen la informar 
ción, precisamente para que se opere el térmir 
no prescriptivo; este riesgo es aun más grande 
si se tiene en cuenta que la legislación vigento 
no permite accionar judicialmente hasta un 
año y medio después que el contribuyente está 
en mora (en el proyecto este término se redu- 
ce a un año), Fodas estas dificultades son patr- 
ticularmente graves en los casos en que los 
inmuebles han sido vendidos a plazos, cuando 
han siáo ahbandonsedos por sus propietarios, o 
en los casos de sucesiones en trámite, lo3 que 
suelen ser largos, y muchos otros casos que 
podrían citarse; la extensión del término pres. 
criptivo de 5 a 10 años permitirá a la Admi- 
nistración Municipal —<que no puede ser un 
acreedor acuciozo— defender mejor sus inte- 
reses; 

3% En cuanto al dervicitiodegal (Ari. 10). 
La práctica diaria de la Administración de- 
muesira-que es de necesidad insludible esta- 
biecer el domicilio legal en materia adminis- 
trativa. Existen acuí razones más poderosas, 
si cabe, que las que existizron para estable- 
cerlo en materia “judicial: a menudo un-par- 
icwar se presenta a la Administración, inicta 
una gestión luego se muda o se ausenta, no 
notifica, el cambio de domicilio y la Adminis- 
tración se encuentra entorpecida en su acción, 
ya sea para instruir la gestión, ya sea para 
notifícar la resolución, ya sea para obtener la 
reposición de sellados y timbres a que.even- 
tualmente tuviera derecho; todos estos incon- 
vonientes se.corregirán con el establecimiento 
Ge un domicilio legal, en la forina establecida, 
que viene a recoger simpiemente una solución 
que impera desde Hace muchos años con exce- 
lentes resultados en materia judicial, por im- 
perio Gel Código de Procedimiento Civil; 

4%) In matería de certificados de registro 
de hipoleczs (Art, 69, ap. 42), La reducción de 
Gcrechos (61 50 %) que se propone tiende a 
obtener una reducción de los gastos de eje- 
cución —que se revela también en otras dis- 
posiciones que comentarammos-—, gastos que en 
la actualitiad gravitan fuertemente en el acre- 
centamiento, a veces confiscatorio, de la obli- 
gación tributaria. La exención en el caso de 
que la Administración sea la adjudicatarta, 
párece de orden, máxime dadas las condicio- 
nes en que tal adjudicación se hace, es decir, 
cuando es completamente deficitaria, 

5% En materia de santamiento de títulos 
(Art, 6%. Sabidas son las dificultades con que 
se tropicza para configurar el título perfecta; 
cuándo el deudor es desconecido o no puede 
ballarse y no proporciona los títulos de la pro- 
piedad ejecutada; aún cuando la solución pro- 

; puesta (artículo 6% —que se toma del artículo 
So de la ley N9 10319 de 11/1V11945— no resuel< 
ve todos los aspectos de este espinoso proble- 


$e Ma, nos parece la más adecuada para asogurar 
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34 lizat, además, que el preyecto perfecciona la 


al adquiriente en remate 


l . o un pacífica 
disfrute del bien que adqu 


ere; cabe puntua- 
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solución de la referida leyren tuanto exige la 
¡cñhación al Juielo -de los«promitentes cómpra- 
“iores con promesas insvriptas (Art, 289, ap, 19) 
Ya los ácresttores hipotecarios (id. ap. 39). 
6%) La'disposición «del .artíruto 119 se hace 
múecesaria, como norma te interpretación, para 
“resolver un probléma de índole práctica, que 
té plantea diarianrente: ¿a qué autorinád -in- 
tumbe el ejercicio de las policías de fuero mMu- 
hicipal en las vías públicas quese hayan den- 
“tro del Departamento? aún' cuando la res- 
“puesta parece :obvia, que corresponden al 
“Gobierno Departamental (Constittición Art. 
12339, y Léy Orgánica, Art. 35%), no/es menos 
tierto que la Taita” de un texto expreso en ese 
sentido crea muchas difitultades a la acción 
-municipal en aspectos estnélales” de interés 
público (e. p. ejemplo) policía de edificación, 
-alubrado, Mimpieza, veredas, arbolados, etc.). 
“La Uisposición que se proyecta tiende a resol- 
Wer esé problema dejando a salvo la “jurisdic- 
“ción nacional, en lo que.sea armonizable con 
la”"Cohstitución y la Ley Orgánica de Gobierno 
*y-Admintstración de los Departamentos, exi- 
gencia que no? fué “debidamente contemplada 
“por él Decrety-Leytde 13 de febrero de 1943. 
70) End materia de juicio ejecutivo (Arts. 3%, 
49, 59,60 y 79), Al respecto se establecen una 
serie” de innovaciones al juicio ejecutivo tal 
como Jo organiza el Códico de Procedimiento 
“Civil (Arts. 873 y ss.) y algunas otras disposi- 
ciones retar le inspiradas —lo reiteramos— 
en las siguientes preocupaciunes: a) reducir 
los gastos del juicio: con este fin se establece 
la posibilidad de acumular juicios ejecutivos 
«que persiguen el cobro de contribuciones de 
mejora, desde luego, cuando se den las demás 
condiciones que exige la ley procesa! (Art, 49); 
la reducción de gastos de emplamwmientos, de 
costas y costos (Art, 39), y de certificados del 
Registro de Hipotecas (Art. '69); y a) abreviar 
el juicio en todo lo que no perjudigue las po- 
sibilidades de defensa del ejecutado; a este 
respecto es encara la designación de un'cura- 
dor “atllittem” para los incapaces sin repre” 
'“sentante legal (Art: 5%), situación que actual- 
mente obliga a promover uña acción indepen- 
Vientos, que es onerosa y sin beneficio alguno 
“sobre el procedimiento que se propone. Al mis- 
"mo fin concurren la fimitación del término del 
emplazamiento por la prensa de 90 días a 30 
dias (Art, 79), que raodifica el artículo 307 del 
-S, de Procégimiento Civil. Con los actuales me- 
dios'de difusión y de comunicación al térmiño 
«de "90 úas es evidentemente exagerado para 
esta clase de juícidbs. como es asimismo exage- 
frádo el númeró ás 30 publicaciones, las que sin 
asegúrar en la “práctica una mejor publicidad 
'—por' los órgános 'en que” aparece— gravitan 
“pesadamente'en los.gastos de ejecución, Ade- 
aras, no, debe olvídarse:un aspecto esencial en 
el caso” la Admhinistritción Municipal ya em- 
plaza por 15 días en su Boletín” Municipal, en 
das víasdpilicas en que efectnó “las obras y 
tentdós diarios de gran circulación a los ctontri- 
buyentes, cenando se establece la contribución; 
“Juego antes de iniciar el juicio, las obligáciones 
imorosás pasan a la Sección Gestión y Mora 
ie -la Oficina Juridica, donde se agotan" los 
ihtdiós para Individualizar y lotálizar a. los 
*propittários deúdores, Puede pues asegurarse 
—cbmo lo demuestra una práctica constante 
«de millares de ejetuciones— que el emplaza 
miehto judicial no hará aparecer "un deudor 
que antes no pudo ser localizado, y que, por 
Jo mismo; no resulta justificado” un empla- 


zanmiento con:30 fías :de-publicación, «que es 
extraordinariamehte oneroso; con“los mayores 
datos que contiene el emplazamiento, «quese 
proyecta (Art. 79%, tomado de la Ley :N*;9189, 
(Art, 24 de 4/1/1934), no parecen recesarlas "más 
«le 10 pubiicaciones. Prolongar por:más ttem- 
po la publicación: solo acarrearía más/gastos 
jnútiles; asimismo obedece a los" dos* fimés 
“anunciados --ectonomía y agilitación protesal— 
la” norma que autoriza la solícitud':de: oficio 
gpor-el Juzgado “dedos certificados 'enunciados 

en el artículo 69% ap: 4%, 

€ntre' las «disposiciones "propuestas, lardel 
artígulo 92 pddrá-.parecer excepcional: adjudi- 
cación del bierr a! oferente. qhe alcante dos'Wos 
tercios de la tasación cuando en el primer re- 
mats no hubierér postores. Esta Solución aerp- 
ge er consejo le la experiercia:que demuestra 
en forma constante y reiterada que eorando no 
“existen postores 'en el primer remate; tampoco 
Jos "hay tn el segundo ipór el nitsiig predio de 
tasación; *de ahí la solutión del”Cútigo de 
Procedimiento Civil (Art. 926/y ss.) He Málmitir 
la adjudicación al ejecutante por los dos ter- 
cios de la tasación, O cóomferit a éste el derecho 
de solicitar retasa y llevar el bien al segundo 
remate. Dertro del espíritu de estas soluciones 
legales vigentes, lo que se propone es que se 
conceda'al Municipio la posibilidad de conver. 
+iv su derecho a la ádjudicación del bien por 
493 dos tercios de la tasación tn el dorecho-a 
venderlos por el equivalente ca dinero de ese 
valor: esta solución esté impuesta por el me- 
canismo de financiación de las+obras quese 
pagan por contribuciones esperiales de -mejo- 
ra» el servicio de intereses y “amortización” de 
la deutdla nública especial se paga con el aporte 
Sel contribuyent> y si éste no efectúa el pago, 
debe hacerlo el Municipio, quien no 'puede 
realizarlo con” tierras “sino con -dinero, Por lo 
<Aiemás, er mecanismo del servicio de"lx Hevda 
—-que ya explicamos— no "permite el .Tento 
proceso de comercialización de los “bienes” eje- 
cutados y adjudicados; además, la 'sdlución 
actual, de sacar siempre a seguido rentate 
encarece considerablemente la ejecución con 
gastos de retasa, nuevo remate y costas, lo que 
viene a inciálr fatalmente el retaceo al crédito 
municipal, que'én estos caos solo se cubre 
parcialmente, Es pues necesario defender la 
intebriaxd de “ese crédito 'tributario;: que “sitve 
«|Intereses públicos tan vitales como el saneá- 
«miento y la vialidad del Departamento.* La 
solución propuesta, es asimismo, muclro meros 
egxhorbitante que la establecida, "por ej.:apbr 
Ja Carta Orgánica” del Banco Flipotecario”xV, 
rárts. 80 y"ss.) én tuahto'a la ejecición admi- 
nistrativa, siendorindiscutible que existe enel 
caso un interés público más prevatente' que:en 
el:de la ejecución hipotecaria, que en*muchos 
«Aspectos, no €s sino tuna: operación «ontercial 
-poco menos oué de interés privado. , 

* Como puede apreciarse las soluciones "bro- 
puestas recogen en parte las ya experimernta- 
«las favorablemente a través de' las -lejes' ha- 
<ciónales cue las contienen (asi: respecto-+l 
emplazamiento 'y a los gastos 'de publicación, 
3Jarley N9o'9189. de “4J1]1934; sobre Contribución 
Inmobiliaria, Art. 24 y 2, inc: 2), cón relación 
al saneamiento del título de propiedad, la 1ey 
Ne 10610, de 11/1V/1945, sobre Saneamiento en 
el Interior, Art, 3%, etc. “En: parte, soluciones 
aconsejadas por la práctica. como por ejemplo, 
lá contehida'én el artículo” 89, «estábteciéndo 
una proporcionalidad entre los gastos indicia- 
Jos, costas y costos, y el monto de 12 obligación 
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tributaria que se ejecúta; el domicilio legal, en 
el artículo 10%; la acumulación de juicios eje- 
cutiyos, artículo 49; la designación de curador 
“adlitem”, artículo 5%; la citación obiigatoria 
al juicio de los promitentes compradores con 
promesa inscripta, articulo 6%, ete., o que reca- 
gen en fín, soluciones generalmente aconseja- 
das por la doctrina extranjera, como, por 
ejemplo, el privilegio del crédito especial por 
contribución especial de mejora sobre los de- 
más derechos reales de garantía que puedan 
gravar el inmueble, artículo 19, 

Saluda al señor Ministro con su más alta y 
distinguida consideración, — (Fdo.): Alvaro 
Correa Moreño, Interdente Municipal. 


PROYECTO DE LEY RELATIVO A MODIFI- 
CACIONES AL REGIMEN LEGAL Y VI- 
GENTE EN MATERIA DE GARANTIA, 
PRESCRIPCION Y EJECUCION DE 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR 
MEJORA DE'PAVIMENTACION Y SA- 
NEAMIENTO. 


CAPITUBO I 
DE LA" GARANTIA READ 


Derecho real de garantía. — Artículo 19 — 
“Las obligaciones tributarias por obras públicas 
costeadas mediante contribuciones especiales 
de mejoras (por pavimentación, veredas, cor- 
dones, rerrovación o reparación de pavimento, 
recinfentaciones de cordones y veredas, obras 
de saneamiento, obras sanitarias internas, 
tc.) estarán garantidas por un derecho real 
que gravará e los inmuebles beneficiados por 
las obras, hasta tanto no se cancele totalmen- 
te aquellas obligaciones. 

Prelación. — El derecho real de garantía por 
crédito por contribuciones de mejoras, pre- 
ferirá a los derechos reales de garantía de 
todos los créditos hipotecarios, a los del art. 
2383 del Código Civil y a los del art, 15% de la 
Ley N? 8733 de 17 de junio de 1931. 


CAPITULO IL 
DE LA PRESCRIPCIÓN 


_Prescripción, Punto de partida obligaciones 
Simples, — Artículo 22 — La obligación de pa- 
gar las contribuciones especiales de mejoras 
por obras públicas de pavimentación. renova- 
«ción o reparación dé payimento, cordón, reci- 
mentaciones de cordones y veredas, obras de 
saneamiento, obras sanitarias internas, ete,, se 
prescribe a los diez años, a contar desde el 
vencimiento del emplazamiento o desde el lí- 
brámiento de las obras al uso público, cuando 
No se hubiere emplazado, salvo los casos de 
notificación persona] de la obligación tribu- 
taria, en cuyo caso correrá desde esta fecha la 
prescripción (C, Civil, art. 1217), 

1d. de tracto sucesivo. — Cuando la oblíga- 
ción fuere de tracto sucesivo, esta preserlp- 
ción se operará respecto a cada cuota, a con- 
tar desde la fecha en que fuere judicialmente 
id (Cod. Civil, artículos 1218 y 1216 ap. 


CAPITULO MN 
DE LA EJECUCION - REGIMEN ESPECIAL 


Título ejteutivo. — Artículo 32 — Los certi- 


ficados (cuentas) extendidos de acuerdo con 
los asientos en los libros respectivós, firmados 
por el Intendente Municipal, y él Contador 
Municipal o quien lo subrogue, constituirán 
títulos ejecutivos (C. P. Civil, art. 874). 
Acumulación de autos. — Artículo 4% - Cuan- 
do coexistan diversos juicios ejecutivos por co- 
bro de contribuciones de mejoras, Henándose 
las demás condiciones legales, podrán acumu- 
larse esos autos (C. P. Civil, art. 770 y ss.). 
Designación de curador “ad-litem”. — Ar- 
tículo 5 — Cuando no pueda trabarse la ac- 
ción ejecutiva por la existencia de algún in- 
capaz sin representante legal, la Intendencia 
Municipal podrá solicitar del Juzgado la desig- 
nación, previa intervención del Ministerio Pú- 
hlico de un curador “ad-litem” (C, Civil, art. 


9). 

Citación de los promitentes compradores — 
Artículo 69 -—- Cuando la ejecución se siga con- 
tra un propietario que ha prometido en venta 
a plazo su inmueble, conforme al régimen de 
la Ley N9 8733, de 17 de junio de 1931, deberá 
necesariamente citarse al juicio al promitente 
comprador, si fuera conocido su domicilio. 

Santamiento del Título. — Cuando la eje- 
cución se realice sin la comparencia del deu- 
dor emplazado en forma, o cuando éste resis- 
ta la entrega de los titulos de propiedad, se 
efectuará la escrituración de oficio, declarán- 
dose al adquirente a cubierto de todo reclamo 
de Jos anteriores propfetarios. 

Citación de acreedores hipotecarios. — El 
ejecutante deberá citar al juicio al o a los 
acreedores hipotecarios, de conformidad y a 
los efectos dispuestos por el artículo 2340 del 
C. Civil. 

Certificados “de oficio” del Registro de Hi- 
potecas. — El Juzgado de la causa solicitará 
de oficio al Registro de Hipotecas informe so- 
bre los derechos reales, que afectan al bien eje- 
cutado. Estos certificados estarán eximidos del 
cincuenta por ciento de derecho. 

Inscripción en el Registro. Efectos — El nue- 
yo título de propiedad se inscriblrá en el Re- 
gístro de Traslaciones de Dominio, y en el úl- 
timo “asiento correspondiente a ese inmueble 
se establecerá la constancia de haberse extin- 
guldo los derechos resultantes del titulo ante- 
rior, como consecuencia de la ejecución rea- 
lizada. 

Emplazamiento. — Artículo 72 — Si de las 
diligencias que se efectuaren no resultare el 
nombre y el domictlio del propietario, se le em- 
plazará por el término de treinta días en el 
Diario Oficial y en otro diario de la Capital, 
publicándose los edictos por el primer tercio 
del término. En los edíctos se hará constar: 
nombre del propietario, si se le conociere; ubi- 
cación del inmueble y su número de empadro- 
namiento y nombre de los linderos que se co- 
nozcan. Cuando el inmueble ejecutado sea el 
único bien del deudor y esté aforado en me- 
nos de tres mil pesos ($ 3.000.00), el Diario 
Oficial rebajará en un cincuenta por ciento su 
tarifa de Edictos. 

Gastos Judiciales, máximos, — Artículo 8% — 
En las ejecuciones de obligaciones tributarias 
por concepto de contribución especial por me- 
jora (pavimento, vereda, cordón, obras de sa- 
neamiento, obras sanitarias internas, ebe.), los 
gastos judiciales máximos en cada juicio (cos- 
tas y costos), se graduarán de acuerdo con la 
siguiente escala procentual referida a la obli- 
gación ejecutada: ejecuciones hasta $ 100.00, 
gestos hasta el 30 %; de $ 101.00 hasta $ 300.00, 
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hasta el 25 %; de $ 301.00, hasta $ 500.00, hasta 
el 20 %; de $ 501.00 hasta $ 1.000.00 hasta el 15 
%; y de más de $ 1.000.00 hasta el 10 %, Estos 
A son de escalonamiento progresio- 
nal. 


Adjudicación por los dos tercios de la tasa» 
ción, — Artículo 92 — Cuando en el remate no 
hubieren postores la Intendencia Municiapl 
podrá solicitar del Juez de la causa que lo ad- 
judtque, como tradente (C. Civil art. 770) a 
quien ofrezca un precio que alcance a los dos 
tercios de la tasación. 


Escritura libre de honorarios, — La escritu- 
ra de compra-venta, en estos casos, se otor- 
gará por ante la Escribanía Municipal, sin de- 
vengar honorarios. 


CAPITULO IY 
DEL DOMICILIO LEGAL 


Artículo 102 — Los particulares deberán 
constituir, en todos los casos de gestiones rea- 


lizadas ante la Administración pública, domi-, 


cillo dentro del radio urbano de la “ciudad, a 
todos los efectos administrativos y judiciales, 
en el que se notificarán todas las providencias 
a recaer. En caso de cambio de domicilio se 
deberá comunicar por escrito a la Administra- 
ción, so pena de tenerse por tal el anterior- 
mente constituído. En las notificaciones se ob- 
seryarán, en cuanto fuere aplicable, el proce- 
dimiento y las garantias del Código de Proce- 
dimiento Civil (esp. art. 194, 195 y 196). 


CAPITULO V 


DECLARACION DE JURISDICION 
DEPARTAMENTAL: 


Articulo 119 — A los fines de las competen» 
cias establecidas en los artículos 219, 22%, 23% y 
249 del Decreto Ley de 13 de febrero de 1943, 
en lo atinente a policías del dominio público 
y privado (servidumbres “non-edificandi”, en- 
sanches, alturas máximas y mínimas, etc.) y 
de los servicios públicos municipales esencia- 
les (saneamiento, limpieza, arbolado, alum- 
brado, ete.) sin perjuicio de los derechos no 
incompatibles con esta excepción que para el 
Estado establecen esas y otras disposiciones, 
así como lo referente al régimen financiero 
que le es aplicable, establecese que los caml- 
nos nacionales comprendidos dentro del Depar- 
tamento de Montevideo estarán bajo la juris- 
dición de sus autoridades municipales, sién- 
doles en consecuencia, aplicable la legislación 
municipal pertinente. 


1 ; CAPITULO VI 
DISPOSICIONES 'TRANSITORIAS 


Artículo 122 — Tanto en las Zonas sub-urba- 
nas como rurales respecto de los “pavimentos 
construídós dentro de los dos añoS anteriores 
de esta Ley, se efectuará obiigatoriaménte el 
reaforo ds los inmuebles gravados, antes de 
ajustar las contribuciones a los límites impo- 
sitivos del artículo 7? del Decreto NY 7336. 


— ¿2 — 


+. 


“plano de da Ciudad Ué Montedideo ..ooocoicccoconononcconicaroraranror ono cnrnociciro 
. Pumario ce rrerner rateros 
AS Autoridades TO 


. Gráfica - " Estructura del Departamento ....ommoccocooo.. PD A 


e * Proejnio Ena rar rr mr rr rr rr rr 


«Resumen! «General le DOCE rre nda a 


DIRECCION DE VIALIDAD DE MONTEVIDEO 


Dirección de Vialidad - Autoridades ....oomomooommommos.. a Leer idas od 
Consideraciones Generales ...soomanconcorocca nro rro donna rra rra rre r rra rr rr rra 
Precios obtentdos en das licitaciones de obras de vialidad ............. O era 
Gráfica - Perfiles transversales empleados en obras de vialidad .....0ocoorommmms..oos 

E Pavimentos existentes al 31 de Diciembre de 1990 ....o.oommmccccconccamo ra co 


Tustración Fotográfica - Av. Italia y Bolivia hacia calle Cooper. Calzadas centrales 
para tráfico rápido y laterales para tráfico local r.cccccccccccrcccon oro rro ro 
Hustración Fotográfica - Avrdiialiadesde Cooper «hacia Av. Bolivia, Calzadas centrales. 
», Pavimentación dde' la. ¿alle Barradas entre Rambla Presidente 
Borreta- Y DEV irás adn Dada idas She 
Obras ejecutadas por Contrato ...ocococccccncononoronannarrorr ron rnodar ar narco roca 
Lustración Fotográfica - Intersección del Camino Higueritas con el Camino Simón 
Martínez. Rampas da aceeso rr.00onoconoconanconca narrada nana nr rna rara ror rara ron 
Ilustración Fotográfica - Rambia Presidente Tomás Berreta. Caballete del pedregullo 
para el firme de macadan .r...ommomociocaco ade 
Obras ejecutadas POr CONtIato .... ro roorconcnrncnrnraracarnoncan anar rondan ne rra arras 
Ilustración Fotográfica - Puente sobre el Arroyo Miguelete, en la Avenida Millán. 
Detalle del encofrado de las vigas longitudinales ....... inn OR 
ITlustración Fotográfica - Puente sobre el Arroyo Miguelete, en la Avenida Millán. 
Detalle de la armadura de la loza +... ..coconccaceororncacraroanacnanrororororananos 
Ilustración Fotográfica » Puente MiMán sobre el Arroyo Miguelete ...........oooom.. 
E . Puente Millán. Vista lateral .......,....o.ooomvoncanorrrarario.. 
ds » Puente Bajo Hondo ......roomonooo.oo.o. CARA ASS 
de n Repavimentación con concreto astáltico de las calzadas de 
acceso Al Palacio Legislativo ....0.cooooocccocoooncronannanononarrorara nana rnoroos da 
Obras ejecutadas por contrato p....ccocnciccrorocarorarconoo ron a arca ronrn car rnno ro rono 
Resumen obras ejecutadas por CONtrato ...ioomomoramancorcacoorano ñ 
Tustración Fotográfica - Camino Seré. Tratamiento superficial con alquitrán ¿esrrcio 


de Camino Buxareo. Tratamiento superficial con alquitrán .... 

ve ” Cementerio del Norte. Construcción de caminos interiores . 

S si Camino Continuación Azarola. Pavimento económico ........ 
Obras ejecutadas por administración .....0oooooooccccco oo. cda 


Ilustración Fotográfica - Trabajos de conservación del pavimento de hormigón armado 
en la Avenida 31 de MarzO .....oooorcorccrcccoroononrrnnanoroco raro nn ao nan rm 
Tiustración Fotográfica - Trabajos de conservación del asfalto laminado de la Avenida 
Agraclada entre Palacio Legisiativo y la Avenida 18 de Julio ........o.oo....... 
Tustración Fotográfica - “Avenida 18 de Julio, desde la calle Sierra hacia el Centro. 
Vía tranviaria cubierta con carpeta de material bituminoso .......0ooomoosmmoroso 
liustración Fotográfica - Avenida 18 de Julio, desde la calle Sierra hacía Br. “Artigas. 
Vía tranviaria cubierta con material Piturihoso ..... A a 


1 
13 
15 
17 
19 


19 


- 14 


- 18 


Obres ejecutadas Por.administración a .qoo lorca cra md ir ra la o 
Ilustración, Fotográfica - Trahajos de conservación a base -de alquitrán en Ja Rambla, 
República, del PerlÚ ..moomororcrrrororonasranonon ranas dorsocsrimes A AAN 
Dustración. Fotográfica - Trabajos de. conservación a base de R.Cl, en la Rambla 
República: Argentino ...... rr rr rara rra rro rr rara oro 
Ilustración Fotográfica - Rectificación de la Rambla República del Perú entre las. 
calles Masini y Pagola ........0..o.omoros RI A IIA 
Obras ejecutadas por administración ...ooroncarcacinnanononan orar nacaraaro noo orraaaar oo 
Ilustración Fotográfica .- Traxcavator trabajando en la construcción.de los, caminos 
interiores del «Cementerio del Norte .....oooococcorrcononracrcnrcca ro rarananosos A 
e Ae - Traxcovator realizando movimiento de tierra en el Cemen- 
E AA A moto 
Tlustración. ToAngebfiCa = - Bulldpzen realizando la nivelación de una cantera,.en la Tejá 
Tlustración, Fotográfica - Pala, excavadora operando en la cantera Municipal .de la 
TIDILRAS Vicos ni ARAS ELA 
Obras". ejecutadas; «por: administración r....oommoorconsararararsaroncacaras ario 
Gráfica. Resumen del/importe de las cuentes de pavimentación ¿...onmommprocooroosomoo 
Gráfica., Metrajes ¡anuales de los diversos pavimentos ....... darananorinnanaaraacones . 
Gráfica: Metraje de, Jos diversos pavimentos construídos por contrato. Par. 1910-50 .. 
Gráfica. Metraje de-diversas 'obras realizadaz- por administración. Per. 1910-89 ...... 
Materiales, entregados» a Instituciones oficiales, ote., ete, .,..........- 
Proyecto y estudio de pavimentación y perfiles ............ 408 
Cuenta “de, pavimentación» formuladas. 21/12/1949 - SO1IL1DDO. .....oomoomoomomos*. 
Movimienta de materiales, y herramientas de la Sección Depósitos ,...oomoomcoooo..» 
Resolutiones, y Decretos relacionados con sauntos de «competencia de la Dirección 
de VIAIADAS ccoo rar essa RATA ARA CARA aa 
Estados demastrativos de los, contratos de pavimentación con cargos. a los, Decretos 
1094 ye 1088. ...oroooooo.o.». A A o 


Situsción de obras contratadas con-cargo a diversos FUDIOS. ..r.o.oooococconnconcnnaro 


DIRECCION" DE. SANEAMIENTO DE: MONTEVIDEO . 


Dirección de Saneariento. Autoridades ....0omoommorenrennonanoaarcrrnaarranaroorocano 
Gráfica. Piamo de Montovideo con datos sobre Saneamiento ....ooooococonncnrmncrr os 
Consideraciones gentrales y resumen general de ODI2S +.0.oooonacrorenadrcnaracocaoos 
Obras. ejecutadas por Contrato .. rr .omomommncorararrorrrenson. drid es 
Gráfica... Importes anuales de chras de alcantarillado ejecutado por contrato ........ 
Gráfica. Importés acumulados por obras ejecutadas por Contrato .......oooooca is 
Miustración Fotográfica - Alisado de la bóveda en el tramo. de colector terminado 
Mariano Unartó:.. ieririri crisis A a a A 
Dustración Fotográficá - Colector en construcción en Mariano Uriarte .......omoooo»o» 
ze A Excavación de los zanjas para la, construcción del .ovoide 

de. mts, 2.40 x 1.80 en la calle Mariano Uriarie .....ooooococononcrccorocaroromonaooo 
Tustráción Fotográfica - Colector tipo especial, en construcción en la calle Costa Rica 
Zanjas especiales y MOLES. COJOC2adOS ....ocococnornarororooncoronmaniranracon roma 
Dustración Fotográfica - Colector especial, en, construcción en la calle. Costa Rica 
(Carrasco). Cuúneta y banquína terminadas ....corovonanoorraronconcano rozas A 
Ilustración Fotográfica - Curva del ovoide, en construcción en lp calle Servía esq. 

Divina Comedia ...... AEREA LO IAN ea da ai da 
Runración Fotogrática - Colector ó6voide “sometruldo en la calle Divina Comedia .... 
ES Sanegmiento Zona. Sur de la Unión. - Zanja del perfil .36 

en.las calles Azara y Larravide ..0ommomororarccrorracanancacac arar raros 
Obras contratadas, (Agrupadas por contrato) PI daa ae 
Ilustración FotográMca - Saneamiento de Colón. - Vista general de la planta: Primer 
plano,, lecho, percolador; segundo plano, ¡“lecho de. barro; y tercer plano, casa, 
para la Administración, — +oosorarcnrennoccacacnncncancananacnononorrnraononnonanos 
Tustración. Fotográfica - Saneamiento de Colón, - Vista del primer lecho, percolador. 
Saneamiento de Colón, - Lecho percolador. - Al fondo, casa. 

de Admiristración. y "LadoratodÍo: iscarcado car arercco vida cacradia raros e 
Ilustración. Fotográfica » Saneamiento de Colón. - Vista de lá construcción del se- 
gundorlecho+"percoladoTr ..oooommopo>- Lanas AD O 
Ilustración Fotográfica - Saneamiento. de Colón. - Vista del lecho percolador N9 2; 
situación actual —r.o.oroommccccccnnno rocas Peorm<s.. e! 
Hustración Fotográfica - Sancamierno de, Colón. y Angie Trohotf . as 
* a Saneamiento de Colón. - Er primer plano; tanque; Imhoff,;- 

luego «edificio. de -bombeor de-barros y al fondo, secadero de los:mismos"...... 
Ilustración Fotográfica - Saneamiento .de Colón. - Secadero de barros, en. construes. 


QM. ia A aaa 


"49, « 50, 


10%. 
103,- 104 


“105 


105 


106 


109* 


liustración. Fotográfica: - Saneamiento de: Colón. -» Casa *de lead 


término, Laboratorio: ....oooocoocccccrncccnrr AAA ARAS AA 
Ilustración Fotográfica - Vista. delo constructión-del edificio para el-faturo Dpcto 
der Saneamiento, en lar callo Quijote's......tu...... dida rgoas os 


Ilustración Fotográfica - Depósito de la-Dirccción» de- Saneamientos: - Vista de” las, 
construcciones, en la actualidad ......oommaccnronrarccnannanonaroanorracaracnanonoo 
Hlustración Fotográfica - Fachada del. Depútito para la Dirécción de Saneamiento ... 
a Canalización del Arroyo Miguelete. » Derrocamiento debajo 

del" puente “de le Alla, Larrañaga, commorvonorilraon agro rar onarncronononrsrionnoss 


110» 


111 
m1 


112* 


Ilustración Fotográfica - Canalización del Arroyo Miguelete. - Regularización de las 

bermas del canal en el cruce del puente de la Avenida Millán ....oommocoo.oo..o.. 
Resumen de' las obras contratadas, clasificadas por clase de ODTA ....orococmoroncos, 
Ilustración Fotográfica - Pesquero *El Rascadero” (Punta Carreta) ..c.oommmromoro---- 
Tlustración desde - Barrio Jardín del Hipódromo. Tanque y surtidor de agua 


+ Potable —......omoocornocrosconanas A AR 
Obras ejecutadas por Administración ORO 
Gráfica, Distribución de máquinas y mercaderías recibidas en la Sección Depósito 
Obras ejecutadas por Administración ....omooeroranoranancrnaoraco.o Aa 
Gráfica, Metraje y costo total de los colectores Esc anualmente por Admi- 

MiStración —...o.oooornnanaconorononca tarada ases A AA bu... 
Gráfica, Metraje anual de conecciones ejecutadas por Administración e importe co- 
¿ brado por leg MÚEMAS comorenorogonanconca nana nera rnenrn tinta casara coria nero irnos . 
Gráfica. Importes anuales de cuentas formuladas rra porra rr raro rro oo 
ed Importes acumulados de cuentas formuladas por concepto de Saneamiento 


Máteriales' procedentes de las excavaciones cedidos por la Dirección de Saneamiento 
Gráfica. Importe en efectivo y cantidad de obras construidas con Bonos de Sanea- 
Estudios realizados ...o.oooosmrncorocarocorirrnorran raro n ca narrar rro rr rr rr . 
Estudios realizados en los cursos de agua del Departamento de Montevideo ......... 
Gráfica. Saneamiento de Colón. Planta de tratamiento. Diagrama de funcionamiento 

E Saneamiento de Colón. Diagrama de Planimetris ....ooooomocrmmerorracaro o.» 
Planta de tratamiento de Aguas Cloacales del Saneamiento de Colón ,...r.oooooo..- 
Situación de los contratos con cargo a bonos M. de Saneamiento ,..iomoommemcommos.s 
Sifuación de las obras contratadas con cargo a diversos rubros r...oooocoooommmosm»oro 
Recopilación de Resoluciones y Decretos relacionados con asuntos de competencia de 


la Dirección de Saneamiento ...ococonpnnnaarovaorroroonsor vna nero rra nrnme nano 
DIRECCION DE TALLERES Y TRANSPORTES 
Dirección de Talleres y Pransporfes. Autoridades ..... Ai EN E 


Justración Fotabrállor = Conjunto de muebles (despacho del Director) coronoararesaes 
Bancos rústicos construídos con madera del arbolado público, 


para el Teatro Municipal de Verano ...0ooncoconnanapcoonarnca narco nnarrraronanano 
Dustración Fotográfica - Kiosco y cerca realizada por la Sección Carpinteria ........ 
Consideraciones Generaléz or. rommmusoooromoos AORTA 11450 
Trabajos realizados por la Dirección de Talleres y Transportes en el año 1950 ...... 
Gráfica. Trlabajos reálizados por "la Dirección de Talleres ,.,...oopmmcroroorcnnrnnn rro 
Duwtración Fotogfáfica - Cepíllos de paja brava para el barrido mecánico asa ió 
1 Cepillos para el barrido de calles .......ooocoooomnmmmmmao».s. 
"Construcciones efectuadas en el 1990 o .0ooocorsoorervancarronacovacannananorsrrvnnanono 
Eustración Fotográfica - Taller Mecánico Central ++... .oomroroocoomommosrioraesrs DA 
. Taller Central de Carpintería +... .oooocnccconcaranirarareccnso 
le pr Taller Central de Lustre ............ a ios 
ia ” Taller Central de Tornería ......opocconircnrrarrarorcrniaar oa 
Reparaciones efectuadas en el año 1900 .....oommmacarcccononan ana coronada rra 
Ilustración Fotográfica - Taller de Carpintería. - Sección Cerrito ........oooooomvarros. 
». Taller Mecánico. - Sección CertitO ....oooommnmmosorrooommoss 
E ” Escalera mecánica plegadiza ...ro.oocooconoonronconmo. primado 
s9: » Conjunto de letreros indicadores ......ommmmeocoo.» 
Trabajos realizados. - Diseriminación Dor OFICINAS ....cooocccocommomoomos E ¿ai 
Servicio vehicular prestado por la Sección Transportes ....ooommommponcrarooninraracana 
Ilustración Fotográfica - Coche reconstruído en los Talleres de la Dirección ,........ 
el e. Tapizado de coche realizado en la Sección Tapicería ....... 
E Ed Cajas especiales de camiones para la Dirección de Abasteci- 
mientos y Drigorilicas msvioionscnóncadiicoca ir 
Ilustración Fotográfica - Muestras de distintos trabajos realizados por la Sección 
Talabartería ....... Aid rare 
Ilustración Fotográfica - Reloj Rutomático y tarjetero para el control del personal 
construido en los Talleres ............. A o ón 


Nustración Fotográfica - Máquina para regular bombas e xyautares de Motores Diesel 
* DIRECCION DE INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS 


Dirección de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas, Autoridades .....-.onoomcrmomto. 
Consideraciones Generales —.....oooponecrconon tro rrronranorrranarocnondraboraacrronnaaos 
Nustración Fotográfica - Modelo de columna reloj 
19) ES Ensayos de artefactos para alumbrado público con luz 
BUDTESSOAW siria ATI Odaass ricand ds 


Estudios y trabajos terminados .+..corcoccaccocononaarancnrona orar rar ron oraoranaranos 
Illustración' Fotográfica - Columna tipo “G” (corona) instaladas en la Avda, Uruguay 


a » Nuevo aluthbrado público en la Avda. Uruguay ..rmommans.. 
Di » Teatro Solis. - Aspecto del tablero Heneral .......ooomomco. A 
07 ” Teatro Solís. - Bastidor del tablero de escena .............. 
Sltuación de las obras contratadas con cargos a diversos rubros ,.....omonormo»s diana 


PROYECTOS 
Proyectos, Modificación del régimen juridico de contribución por Mejoras ..mo.moso 


14 - 118 


121 - 122 


133 - 134 


137 - 139 


143 - 175 


190 

191 - 193 
194 

19 a 

19% a 


194 b 


194 b 


195 


201 - 203 


213 - 225 


